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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ, Φύλλου 299 

18 Απριλίου 1995 


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 1993 
ΠΡΟΣ 

ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
(ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) 

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούμενη 
από τα μέλη της Απόστολο Μπότσο, Πρόεδρο, Κωνστα¬ 
ντίνο Μπουκουβάλα, Σταύρο Μαρινόπουλο, Γεώργιο Κο- 
κολάκη, Ηλία Κουτρουμπή, Κωνσταντίνο Τράκα, Αντιπρο¬ 
έδρους, Πέτρο Δημητρακόπουλο, Γεράσιμο Μπουκο- 
γιάννη, Μιχαήλ Σπηλιωτακάρα, Δημήτριο Μαυρουδέα, 
Ευάγγελο Τούντα, Γεώργιο Γεωργούλια, Αθανάσιο 
Μπαλκίζα, Σταύρο Μαγγανά, Παναγιώτη Γεωργακό- 
πουλο, Κωνσταντίνο Ρίζο, Παντελή Κωσταρά, Κωνταντίνο 
Αθανασίου, Γεώργιο Σχοινιωτάκη, Μιχαήλ Ροδολάκη, 
Παναγιώτη Σαρρή, Συμβούλους, (ο Σύμβουλος 
Γεράσιμος Μπουκογιάννης απούσιασε δικαιολογημένα) 
με την παρουσία του Γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας 
Στυλιανού Χριστονάκη, συνεδρίασε στο Κατάστημα αυ¬ 
τού στις 25 και 30 Ιανουάριου 1995 με Γραμματέα το 
Γεώργιο Πρεντουλή και την αναπληρώτρια αυτού 
Δήμητρα Παρασκευοπούλου, αντίστοιχα. 

Αφού έλαβε υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Οργανισμούτου Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου (π.δ. 774/1980, ΦΕΚ 189/Α7 
22,8.1980), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
148 του π.δ. 1225/1981 “περί εκτελέσεως των περί Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου διατάξεων” (ΦΕΚ 304/Α’/16.10.1981). 

2. Τις ετήσιες εκθέσεις μετά των αναλυτικών πινάκων για 
το έτος 1993, των Επιτρόπων, των Προϊσταμένων των 
Διευθύνσεων Ελέγχου και του Προϊσταμένου της 
Γραμματείας, που υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 147τουπ.δ. 1225/1981. 

3 Το πρακτικό του V Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, το οποίο κατά την 3η/22.12.1994 συνεδρίασή 
του, επεξεργάσθηκε το προσχέδιο της ετήσιας εκθέσεως 
1993 και το διαβίβασε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου. 
4 Την εισήγηση του Συμβούλου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου Γεωργίου Γεωργούλια. 

5. Την προφορική γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επι¬ 
κράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία συμφωνεί με 
την εισήγηση. 


Διατυπώνει, μετά από διεξοδική, κατά περίπτωση, συζή¬ 
τηση μεταξύ των μελών της, την παρούσα Γενική Εκθε¬ 
σή της προς τη Βουλή των Ελλήνων για το έτος 1993, η ο¬ 
ποία έχει ως ακολούθως: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του π.δ. 
774/1980 και του άρθρου 148 του π.δ. 1225/1981, η 
Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχοντας υπόψη το 
πρακτικό της 3ης/22.12.1994 συνεδριάσεως του V Τμή- 
ματοςτου Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις εκθέσεις των Επι¬ 
τρόπων, των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, ως και του 
Προϊσταμένου Γραμματείας, που συντάχθηκαν με βάση 
τα στοιχεία που προέκυψαν από την άσκηση των καθηκό¬ 
ντων τους, διατυπώνει την παρούσα Γενική Έκθεσή της, 
στην οποία παραθέτει τα αποτελέσματα των εργασιών 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά το οικονομικό έτος 1993 
και τις σχετικές παρατηρήσεις, σημειώνει τις παραβά¬ 
σεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά το ίδιο έτος στην ε¬ 
κτέλεση του Προϋπολογισμού, στους κανόνες του 
Δημοσίου Λογιστικού και Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ο.Τ. Α. ή στις άλλες σχετικές με την αρμοδιότητα του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου διατάξεις, υποδεικνύει τα μέσα, τα ο¬ 
ποία κατά την κρίση της θεωρεί αποτρεπτικά της επανα- 
λήψεως των παραβάσεων αυτών και αναπτύσσει τις σκέ¬ 
ψεις της για μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις, οι οποίες 
πρέπει να γίνουν στη νομοθεσία, που αφορά τις αρμοδιό¬ 
τητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Το περιεχόμενο της εκθέσεως αυτής διαιρείται σε τέσ¬ 
σερα (4) μέρη: 

Το πρώτο μέρος περιέχει τα αποτελέσματα των εργα- 
σιώντου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Το δεύτερο μέρος περιέχει γενικές παρατηρήσεις για τις 
παραβάσεις και τις ελλείψεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν 
κατά τον έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των Ο.Τ.Α, 
και των άλλων Ν. Π .Δ.Δ. 

Το τρίτο μέρος περιέχει (ενδεικτικώς) ορισμένες ειδικές 
παρατηρήσεις για παραβάσεις και ελλείψεις, οι οποίες 
διαπιστώθηκαν στις δαπάνες κάθε Υπουργείου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α., χωριστά, (Μετά τις παρατηρήσεις για κάθε 
Υπουργείο παρατίθενται οι παρατηρήσεις που αφορούν 
τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που εποπτεύονται από αυτό). 

Στο τέταρτο μέρος, περιέχονται οι υποδείξεις για τα μέ¬ 
τρα που επιβάλλεται να ληφθούν, ώστε να αποτραπούν 
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στο μέλλον παρόμοιες παραβάσεις και ελλείψεις. 
Παρατίθενται επίσης και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και 
βελτιώσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Κατά τα άρθρα 98 του Συντάγματος και 15 του π.δ. 
774/1980, στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ανήκουν ιδίως: 

α) Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων νο¬ 
μικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που υπά¬ 
γονται κάθε φορά στον έλεγχό του με ειδικούς, για κάθε 
περίπτωση, νόμους (προληπτικός έλεγχος), 
β) Η Έκθεση προς τη Βουλή για τον Απολογισμό και Ισο¬ 
λογισμό του Κράτους και η Διαδήλωση για την ορθότητα 
ή μη αυτών. 

γ) Η γνωμοδότηση επί νομοσχεδίων, τα οποία αναφέρο- 
νται οπωσδήποτε στις προϋποθέσεις απονομής των συ¬ 
ντάξεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 2 
του Συντάγματος. 

δ) Η γνωμοδότηση επί άλλων θεμάτων και ερωτημάτων 
γενικότερης σημασίας που τίθενται από τους Υπουργούς 
ή τον Πρόεδρό του, κατά τις διατάξεις του Οργανισμού 
του. 

ε) Ο έλεγχοςτωνλογαριασμώντων δημοσίων υπολόγων, 
των Ο.ΤΑ. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. (κατασταλτικός έλεγ¬ 
χος). 

στ) Η εκδίκαση ενδίκων μέσων για διαφορές σχετικές με 
την απονομή συντάξεων και τον έλεγχο των λογαριασμών 
του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. 
ζ) Η εκδίκαση υποθέσεων οι οποίες αναφέρονται στην 
ευθύνη των δημοσίων πολιτικών ή στραπωτικών υπαλλή¬ 
λων, των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ., ως και των υπαλλήλων 
των Ο.Τ.Α., για κάθε ζημία, που προξενήθηκε από δόλο ή 
αμέλεια στο Κράτος, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. αντί¬ 
στοιχα. 

η) Η εκδίκαση των ενστάσεων κατά πράξεων ή παραλεί¬ 
ψεων του Υπουργού των Οικονομικών, σχετικών με την α¬ 
πονομή ή την πληρωμή των συντάξεων, 
θ) Η εκδίκαση των εφέσεων κατά των πράξεων του Κλι¬ 
μακίου και των καταλογιστικών πράξεων των Οργάνων 
του Κράτους. 

ι) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναιρέσεως κατ' αποφάσεων 
των Τ μημάτων του. 

ια) Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του ν. 
1256/1982 για την πολυθεσία. 

ιβ) Η επίλυση αμφισβητήσεων που αφορούν τη συμπλή¬ 
ρωση 35/ετίας των δημοσίων υπαλλήλων (άρθρο 1 ν. 
1232/1982). 

ιγ) Ο έλεγχος των διαχειρίσεων των Δημοσίων Επιχειρή¬ 
σεων και Οργανισμών (άρθρο 85 ν. 1892/1990, άρθρο 77 
ν. 1943/1991 κλπ.). 

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 
1. Προληπτικός έλεγχος δαπανών Δημοσίου 
Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κράτους, 
οικονομικού έτους 1993, υποβλήθηκαν για θεώρηση στα 
αρμόδια Μονομελή Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
638.000, συνολικά, χρηματικά εντάλματα πληρωμής (τα¬ 


κτικά, επιτροπικά και προπληρωμής). Από τα εντάλματα 
αυτά 283, που αφορούσαν συνολικές δαπάνες δραχμών 
1.257.820,602, επιστράφηκαν αθεώρητα, γιατί διαπιστώ¬ 
θηκαν ελλείψεις ή παρανομίες και δεν επανυποβλήθηκαν 
για θεώρηση, 311 επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν, α¬ 
φού μειώθηκε το αρχικό ποσό καθενός και συνολικά κατά 
δραχμές 27.741.789 και 628, συνολικού ποσού δραχμών 
3.953.704.641, επανυποβλήθηκαν στα αρμόδια Κλιμάκια 
και θεωρήθηκαν με το αρχικό ποσό. 

Από τα χρηματικά εντάλματα που υποβλήθηκαν από τα 
Μονομελή Κλιμάκια στο αρμόδιο Τμήματου Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του π.δ. 774/1980, 
57, συνολικού ποσού δραχμών 29.527.408, κρίθηκαν θε- 
ωρητέα και 96, συνολικού ποσού δραχμών 60.841.661, 
κρίθηκαν μη θεωρητέα. 

Εις βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους (Τμήματος 
Δημοσίων Επενδύσεων), οικονομικού έτους 1993, εκδό- 
θηκαν και υποβλήθηκαν για θεώρηση 27.925 χρηματικά ε¬ 
ντάλματα πληρωμής, από τα οποία 16, συνολικού ποσού 
δραχμών 1.024.191.287, επιστράφηκαν αθεώρητα χωρίς 
να επανυποβληθούν για θεώρηση. 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει, ότι με τον προλη¬ 
πτικό έλεγχο επί των δημοσίων δαπανών, κατά το έτος 
1993, αποτράπηκαν άμεσα μη νόμιμες πληρωμές, συνολι¬ 
κού ύψους 2.370.595.339δραχμών.Ανόμωςληφθείυπό¬ 
ψη, ότι πολλές από τις μή νόμιμες αυτές δαπάνες είναι πά¬ 
γιου χαρακτήρα (μισθοί, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές 
κ.λπ.), δηλαδή δαπάνες επαναλαμβανόμενες σε τακτά, 
συνήθως, χρονικά διαστήματα και μεταφερόμενες στα ε¬ 
πόμενα οικονομικά έτη, το πραγματικό ύψος των μη νομί¬ 
μων δαπανών, που αποτράπηκε η πληρωμή, με τον α¬ 
σκούμενο προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
σε ετήσια βάση, είναι μεγαλύτερο. 

Πρέπει επίσης, να σημειωθεί, ότι το αρμόδιο Τμήματου 
Ελεγκτικού Συνεδρίου με πράξεις του έκρινε ότι δαπάνες 
συνολικού ύψους 547.000 δραχμών είχαν πραγματοποιη¬ 
θεί κατά παράβαση διαφόρων ουσιαστικών ή διαδικαστι¬ 
κών διατάξεων, τα σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρω¬ 
μής, όμως, κρίθηκαν θεωρητέα, λόγω συγγνωστής πλά¬ 
νης των οργάνων που τα εξέδωσαν αναφορικά με την 
έννοια των διατάξεων που εφάρμοσαν. Η κρίση του Τμή¬ 
ματος, δεν αποκλείει βεβαίως την πραγματοποίηση των 
δαπανών αυτών, συντελεί όμως στην αποτροπή επαναλή- 
ψεως πλημμελούς εφαρμογής του νόμου στο μέλλον. 

2. Προληπτικός έλεγχος δαπανών Ν.Π.Δ.Δ. 

Κατά το οικονομικό έτος 1993, από τα αρμόδια όργανα 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ασκήθηκε προληπτικός έλεγ¬ 
χος σε 1.151.563 χρηματικά εντάλματα πληρωμής 
Ν.Π.Δ.Δ. Απ’ αυτά επιστράφηκαν αθεώρητα, για παρανο¬ 
μίες ή ελλείψεις 2.093, συνολικού ποσού δραχμών 
2.581.029.359, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν για θεώ¬ 
ρηση. Επιστράφηκαν επίσης αθεώρητα 1.789 χρηματικά 
εντάλματα πληρωμής, τα οποία όμως επανυποβλήθηκαν 
και θεωρήθηκαν, τελικά, αφού προηγουμένως μειώθηκε 
το αρχικό ποσό καθενός, σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων, (συνολικό ποσό μειώσε- 
ωςδραχμές 338.140.225), ενώ 2,467 χρηματικά εντάλμα¬ 
τα πληρωμής, συνολικού ποσού δραχμών 5.928.205.824, 
που επιστράφηκαν αθεώρητα, επαναφέρθηκαν και θεω¬ 
ρήθηκαν με το ίδιο ποσό, για το οποίο αρχικώς εκδόθη- 
καν, αφού προηγουμένως συμπληρώθηκαν οι ελλείψεις 
τους, κατά τις υποδείξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Στα αρμόδια Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπο- 
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βλήθηκαν 548 χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών, 
από τα οποία 187, συνολικού ποσού δραχμών 
596.917.599, κρίθηκανθεωρητέα, ενώ 361, συνολικού πο¬ 
σού δραχμών 1.032.140.280, κρίθηκαν μη θεωρητέα λό¬ 
γω μη νομιμότητας της δαπάνης. 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει, ότι με τον προλη¬ 
πτικό έλεγχο επί των δαπανών των Ν. Π .Δ .Δ., κατά το έτος 
1993, ματαιώθηκε άμεσα η πληρωμή μη νόμιμων δαπα¬ 
νών, συνολικού ύψους δραχμών 3.951.309.864 (ήτοι 
2.581.029.359 + 338.140.225 + 1.032.140.280). 

Οι μη νόμιμες αυτές δαπάνες αφορούσαν αποδοχές και 
λοιπές αμοιβές υπαλλήλων, προμήθειες, εκτελέσεις έρ¬ 
γων κ.λπ. Αν ληφθεί υπόψη, ότι πολλές από τις δαπάνες 
αυτές είναι πάγιου χαρακτήρα (μισθοί, επιδόματα πρό¬ 
σθετες αμοιβές κ.λπ.), δηλαδή δαπάνες επαναλαμβανό¬ 
μενες σετακτά, χρονικά διαστήματα, το πραγμαπκό ύψος 
μη νόμιμων δαπανών των οποίων ματαιώθηκε η πληρωμή, 
από τον ασκούμενο προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, σε ετησία βάση, είναι μεγαλύτερο των 
3.951.309,864 δραχμών. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι τα αρμόδια Τμήματα 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου με πράξεις τους, έκριναν ότι 
δαπάνες συνολικού ύψους δραχμών 403.122.908 είχαν 
πραγματοποιηθεί κατά παράβαση διαφόρων ουσιαστι¬ 
κών ή διαδικαστικών διατάξεων, αλλ’ όμως τα σχετικά 
χρηματικά εντάλματα πληρωμής, κρίθηκαν θεωρητέα, 
λόγω συγγνωστής πλάνης των οργάνων που τα εξέδω¬ 
σαν. Τούτο έχει ως συνέπεια την αποτροπή αναλήψεως ο- 
μοίων υποχρεώσεων στο μέλλον. 

3. Κατασταλτικός Έλεγχος 
α. Δημόσιας Διαχείρισης 

Ελέγχθηκαν κστασταλτικώς 7.516 λογαριασμοί υπολό¬ 
γων δημόσιας διαχείρισης, στους οποίους περιλαμβάνο¬ 
νται: 

α) Μηνιαίοι λογαριασμοί χρηματικής διαχείρισης υπολό¬ 
γων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) 6.239. 
β) Ετήσιοι λογαριασμοί χρηματικής διαχείρισης 447 και 
υλικού (ενσήμων, χαρτοσήμου, παραβόλων κ.λπ.) ΔΟΥ 
325. 

γ) Λογαριασμοί Τελωνειακών και Προξενικών υπολόγων 
248 και 

δ) Ειδικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί λοιπών δημο¬ 
σίων υπολόγων 257. 

Κατά τον έλεγχο των λογαριασμών αυτών εκδόθηκαν: 
α) Οκτώ (8) πράξεις, με τις οποίες καταλογίστηκαν εις 
βάρος υπολόγων, εκκαθάριστών αποδοχών και αχρεω- 
στήτως λαβόντων χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 
17.033.330 δραχμών. 

β) Διακόσια ένα (201) Φύλλα Μεταβολών και Ελλείψεων 
(Φ.Μ.Ε.), από τα οποία εκτελέστηκαν 169 και επιστράφη- 
καν στο Δημόσιο ή αποδόθηκαν σε τρίτους (Ασφαλιστικά 
Ταμεία κ.λπ.) χρηματικά ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν α- 
χρεώστητα ή δεν παρακρατήθηκαν (υπέρτωντρίτων), συ¬ 
νολικού ποσού δραχμών 18.947.739, ενώ εκκρεμεί η εκτέ¬ 
λεση των υπολοίπων 32 για ποσό 2.966.298 δραχμών, για 
τα οποία συντάχθηκαν ισάριθμα προσχέδια καταλογιστι- 
κών πράξεων και υποβλήθηκαν στο Α’ Κλιμάκιο για την έκ¬ 
δοση των σχετικών πράξεων. 

γ) Δεκαεπτά (17) Φύλλα χρεώσεως, συνολικού ποσού 
55.994.093 δραχμών. Τα φύλλα χρεώσεως αφορούσαν α¬ 
πορρίψεις πληρωμών που η εμφάνισή τους στους λογα¬ 
ριασμούς δεν στηριζόταν σε νόμιμο τίτλο πιστώσεως. 


Δεν ελέγχθηκαν, έως το τέλος του έτους 1993,2.049 α¬ 
κόμη λογαριασμοί υπολόγων δημοσίας διαχειρίσεως, ε¬ 
νώ καθυστερεί η υποβολή για έλεγχο στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο 255 λογαριασμών. 

β. Χρηματικής διαχείρισης Ν.Π.Δ.Δ. (πλην Ο.Τ Α.) 
Ελέγχθηκαν κατασταλτικώς 9.707 απολογισμοί Ν.Π.Δ.Δ. 
Σ'αυτούς περιλαμβάνονται και οι απολογισμοί των δημο¬ 
σίων εκείνων υπηρεσιών, οι οποίες δεν έχουν τη μορφή 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, λειτουργούν όμως 
ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες, με ίδια διοίκηση, η δε δια¬ 
χείρισή τους διέπεται και αυτή από τις διατάξεις του ν.δ. 
496/1974. Κατά τον έλεγχο των απολογισμών αυτών εκ- 
, δόθηκαν: 

α) 101 Φύλλα Μεταβολών και Ελλείψεων (Φ.Μ.Ε.). Από 
αυτά εκτελέστηκαν 61, από τα οποία 28 αφορούσαν 
προηγούμενα οικονομικά έτη και επιστράφηκαν στα 
Ν.Π Δ.Δ. ή αποδόθηκαν σε τρίτους (Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς, κ.λπ) χρηματικά ποσά, συνολικού ύψους 
δραχμών 4.791.420, ενώ εκκρεμεί η εκτέλεση 40 Φ.Μ.Ε., 
για ποσό 137.619.998 δραχμών. 

β) 6 καταλογιστικές πράξεις των αρμοδίων οργάνων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις οποίες επιδιώκεται η επι¬ 
στροφή παρανόμως καταβληθέντων ποσών συνολικού ύ¬ 
ψους 16.428.133 δραχμών. 

Παραμένουν ανέλεγκτοι 39.058 λογαριασμοί, των οποί¬ 
ων ο έλεγχος καθυστερεί λόγω της μεγάλης ελλείψεως 
προσωπικού, ενώ καθυστερεί η υποβολή προς έλεγχο 
21.373 λογαριασμών. 

γ. Χρηματικής διαχείρισης ΟΤΑ και των εξαρτωμένων απ’ 
αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. 

Ελέγχθηκαν κατασταλτικώς οι παρακάτω απολογισμοί: 


αα) Δήμων.160 

ββ) Κοινοτήτων και Συνδέσμων αυτών.4.984 

γγ) Ν.Π.Δ.Δ. εξαρτωμένων από Δήμους.11 

δδ) Ν.Π.Δ .Δ. εξαρτωμένων από Κοινότητες.73 

Σύνολο.5.228 


Κατά τον έλεγχο των απολογισμών αυτών εκδόθηκαν: 
αα) 3 καταλογιστικές πράξεις, συνολικού πόσου δραχ¬ 
μών 782.432 για απολογισμούς των Δήμων, 
ββ) 214 Φύλλα Μεταβολών και Ελλείψεων (Φ.Μ.Ε.), για 
απολογισμούς Κοινοτήτων και Συνδέσμων αυτών, από τα 
οποία εκτελέστηκαν 158 και επιστράφηκαν χρηματικά πο¬ 
σά συνολικού ύψους δραχμών 138.350.895, ενώ εκκρεμεί 
η εκτέλεση των υπολοίπων για ποσό 49.174.001 δραχμών. 
Παραμένουν ανέλεγκτοι 27.340 απολογισμοί, ο έλεγχος 
των οποίων καθίσταται, προς το παρόν, αδύνατος, λόγω 
της ελλείψεως προσωπικού, όπως εκτίθεται, ειδικότερα, 
παρακάτω. 

Καθυστερεί η υποβολή προς έλεγχο 11,099 λογαρια¬ 
σμών. 

δ. Ανακεφαλαίωση 

Με τον κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών (Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.), διαπιστώθηκαν μη νόμιμες πληρω¬ 
μές ποσού 442.088.339 δραχμών, απότις οποίες το μεγα¬ 
λύτερο μέρος αφορούσε αποδοχές και δαπάνες για εκτέ¬ 
λεση έργων. 

ε. Γ ενικές παρατηρήσεις επίτου κατασταλτικού ελέγχου 
Όπως είναι γνωστό, η οικονομική δραστηριότητα του 
Κράτους διαρκώς διευρύνεται. Κατά την τελευταία δεκα¬ 
ετία τα μεγέθη του Κρατικού Προϋπολογισμού υπερδε- 
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χαπενταπλασιάσθηκαν (έξοδα έτους 1993 δραχμές 
16.034.522.223.924 έναντι εξόδων έτους 1983 δραχμών 
1.055.218.000.000). Παράλληλη υπήρξε η διεύρυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α. και των άλλων 
Ν.Π.Δ.Δ. με αντίστοιχη αύξηση των πιστώσεων των οικεί¬ 
ων προϋπολογισμών. Η διεύρυνση της δραστηριότητας 
αυτής στο δημόσιο τομέα, συνοδευόμενη από μεγάλη αύ¬ 
ξηση των μεγεθών του προϋπολογισμού, έχει ως αποτέ¬ 
λεσμα τον πολλαπλασιασμό των ελεγχόμενων από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο διαχειριστικών πράξεων και οικονο¬ 
μικών δραστηριοτήτων. Παρόλα αυτά, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο διατηρεί από εικοσαετίας σχεδόν την ίδια περί¬ 
που αριθμητική σύνθεση (δικαστών και δικαστικών υπαλ¬ 
λήλων), η οποία, μάλιστα εμφανίζει μεγάλα οργανικά κε¬ 
νά. Ειδικότερα επί 797 οργανικών θέσεων δικαστικών υ¬ 
παλλήλων όπως προβλέπονται στον Οργανισμό, 
παραμένουν κενές 144 θέσεις, οι οποίες συνεχώς αυξά¬ 
νουν λόγω της φυσιολογικής αποχωρήσεως προσωπι¬ 
κού. 

Άμεση συνέπεια των μεγάλων, από πολλών ετών, ελλεί¬ 
ψεων προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι η ση¬ 
μαντική δυσχέρεια στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 
Ειδικότερα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στον τόμέα του 
κατασταλτικού ελέγχου (συσσώρευση των ανέλεγκτων 
λογαριασμών και αύξηση των εκκρεμοτήτων). Για την α¬ 
ντιμετώπιση της καταστάσεως αυτής η Ολομέλεια του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αναγκάστηκε, όπως και κατά τα 
προηγούμενα έτη, να επεκτείνει το δειγματοληπτικό έ¬ 
λεγχο (κατ’ άρθρο 17 παρ. 4 του π.δ. 774/1980), ο οποίος 
από ετών εφαρμόζεται κατά τον έλεγχο των απολογιστι¬ 
κών στοιχείων των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α., και στη δημό¬ 
σια διαχείριση. 

Επισημαίνεται ότι με τα υφιστάμενα λειτουργικά προ¬ 
βλήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο προληπτικός έλεγ¬ 
χος διεξάγεται δυσχερώς και ο κατασταλτικός έλεγχος ο¬ 
δηγείται σε αδιέξοδο. Πρέπει να τονισθεί, ότι και αν ακό¬ 
μη συμπληρωθούν όλες οι υφιστάμενες οργανικές 
θέσεις, οι λειτουργικές ανάγκες του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου δεν καλύπτονται πλήρως, γιαπί, έχει πολλα- 
πλασιασθεί η παρα δοσιακή ελεγκτέα ύλη στην οποία προ¬ 
στίθεται και νέα με την επέκταση των ελεγκτικών του αρ¬ 
μοδιοτήτων στο χώρο των δημοσίων επιχειρήσεων, στον 
τομέατων Κοινοτικών χορηγήσεων προς τη γεωργία κ.λπ. 

4. Έλεγχος δικαιολογητικών χρηματικών ενταλμάτων 
προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) 

Ελέγχθηκαν τα ακόλουθα δικαιολογητικά Χ.Ε.Π., οικονο¬ 
μικού έτους 1993 και παλαιοτέρων: 


α) Δημοσίου..23.563 

β)Ν.Π.Δ.Δ.;.11.882 

Σύνολο.35.445 


Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδόθηκαν 78 κα- 
ταλογιστικές πράξεις, εις βάρος υπευθύνων οργάνων του 
Δημοσίου (77) και Ν.Π.Δ.Δ. (1), λόγω μη αποδόσεως λο¬ 
γαριασμού ή μη υποβολής νόμιμων δικαιολογητικών. Τα 
ποσά που καταλογίσθηκαν υπέρ του Δημοσίου ανέρχο¬ 
νται σε 64.646.126 δραχμές και υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. σε 99.200 
δραχμές. Επίσης, επιστράφηκε από τους υπολόγους δια¬ 
χειριστές των Χ.Ε.Π. ποσό δραχμών 1.018.347 ύστερα α¬ 
πό έγγραφα προς αυτούς των αρμοδίων ελεγκτικών ορ¬ 
γάνων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Σημειώνεται ιδιαιτέρως, ότι καθυστερεί η υποβολή στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Συνεδρίου προς έλεγχο των δι- 


καιολογητικών 1.396 Χ.Ε.Π., συνολικού ποσού δραχμών 
4.973.557.843 (Δημοσίου δραχμών 4.197.978.036 και 
Ν.Π.Δ.Δ. δραχμών 775.579.807), των ετών 1992 και 1993 
μολονότι τα δικαιολογητικά αυτά υποβλήθηκαν στις αρ¬ 
μόδιες αρχές (Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καισταΝ.Π.Δ.Δ. κ.λπ.), 
χωρίς να υπάρχει δυνατότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
να τις εξαναγκάσει προς τούτο. Καθυστερεί επίσης η υ¬ 
ποβολή προς έλεγχο των δικαιολογητικών 3.522 Χ.Ε.Π. 
των ετών 1991 και παλαιοτέρων συνολικού ποσού δραχ¬ 
μών 7.407.050.402 (Δημοσίου δραχμών 7.357.261.609 και 
Ν.Π.Δ.Δ. δραχμών 49.788.793), αν και υποβλήθηκαν στις 
Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων ή στα Ν.Π.Δ.Δ. Για τη 
μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών επιβάλλεται η 
λήψη τωνεπιβαλλόμενων μέτρων, για να μπορέσειτο Ελε¬ 
γκτικό Συνέδριο να ασκήσει τις ελεγκτικές του αρμοδιό¬ 
τητες. Σημειώνεται ότι για δικαιολογητικά που έχουν υπο¬ 
βληθεί από τους υπολόγους στις Υ.Ε.Ε. και αυτές δεν τα 
διαβιβάζουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν υπάρχει νομική 
δυνατότητα καταλογισμού για μη απόδοση λογαρια- 
σμών.ΤαΧ.Ε.Π.ετών 1992 και 1993, για τα οποία δεν έχει 
αποδοθεί λογαριασμός (δηλαδή δεν έχουν υποβληθεί δι- 
καιολογητικά ούτε στις Υ.Ε.Ε. και στα Ν.Π.Δ.Δ.) από τους 
υπολόγους ανέρχονται σε 2.426 (Δημοσίου 2.361 και 
Ν.Π.Δ.Δ. 65), το δε συνολικό ποσό τους ανέρχεται σε 
22.843,295,529 (Δημοσίου 22.633.756.397 και Ν.Π.Δ.Δ. 
209.539.132). Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελεγκτικού 
Συνεδρίουπαραμένουν ανέλεγκτα δικαιολογητικά 45.606 
Χ.Ε.Π. (Δημοσίου 11.902 και Ν.Π.Δ.Δ. 33.704). Η καθυ¬ 
στέρηση αυτή οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού. 

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιλαμ¬ 
βάνεται, εκτός από τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών 
ενσήμων, αξιών και υλικού των ΔΟΥ, Τελωνείων και 
Προξενείων και ο έλεγχοςτων διαχειρίσεων υλικού και άλ¬ 
λων πολιτικών υπηρεσιών, των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας. 

Κατά το έτος 1993 η αρμόδια Διεύθυνση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου έλεγξε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
1721/1980 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, (ΦΕΚ 123Β/1980), 2.596 διαχειρίσεις υλικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων, επί των οποίων εκδόθηκαν 4 
πράξεις καταλογισμού ποσού 395.792 δραχμών συνολι¬ 
κά. Παραμένουν ανέλεγκτες 4.933 διαχειρίσεις, ετών 
1993 και παλαιοτέρων. 

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΥΘΕΣΙΑΣ - ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Κατά το έτος 1993 υποβλήθηκαν στην αρμόδια διεύθυν¬ 
ση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1256/1982,1.952 υπεύθυνες δηλώσεις. Κατάτονέ- 
λεγχο των δηλώσεων τούτων εκδόθηκαν συνολικά 33 
Φύλλα Μεταβολών και Ελλείψεων, με τα οποία ζητήθηκε η 
επιστροφή συνολικού ποσού 17.961.002 δραχμών. Εκτε- 
λέσθηκαν 5 και επιστράφηκε στο Δημόσιο ποσό 2.282.348 
δραχμών και για τα υπόλοιπα 28, συνολικού ποσού δραχ¬ 
μών 15.678.654, κινήθηκε η διαδικασία καταλογισμού εις 
βάρος των υπευθύνων. Κατά το ίδιο έτος υποβλήθηκαν ε¬ 
πίσης στο Β’ Κλιμάκιο 9 προσχέδια πράξεων καταλογι¬ 
σμού, για ισάριθμες περιπτώσεις ανεκτέλεστων Φύλλων 
Μεταβολών και Ελλείψεων, συνολικού ποσού δραχμών 
13.658.991, εκδόθηκαν δε από το Β’ Κλιμάκιο 7 καταλογι- 
στικές πράξεις, που αφορούσαν Φύλλα Μεταβολών και 
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Ελλείψεων παρελθόντων ετών, για συνολικό ποσό 
10.094.259 δραχμών. Στα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει 
να προστεθούν και τα καταβληθέντα παρανόμως ποσά 
που αναλογούν σε χρόνο προγενέστερο ή μεταγενέστε¬ 
ρο του ελεγχθέντος χρονικού διαστήματος καθώς και ση¬ 
μαντικά ποσά που καταλογίσθηκαν από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, μετά από ενέργειες της αρμο¬ 
δίας διευθύνσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εις βάρος 
συνταξιούχων, οι οποίοι ζήτησαν, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του ν. 1379/1983, την αναστολή καταβολής της συ¬ 
ντάξεως τους, για να διατηρήσουν τη θέση την οποία κα¬ 
τείχαν στο δημόσιο τομέα. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της διευθύνσεως, η οποία 
ασχολείται με το ανωτέρω αντικείμενο δεν αξιοποιείται ε- 
παρκώς και αυτό γιατί δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσω¬ 
πικό (αναλυτές-προγραμματιστές) για την αποτελεσματι¬ 
κή χρησιμοποίησή του. 

Στις 26.2.1993 διενεργήθηκε δημόσιος μειοδοτικός δια¬ 
γωνισμός για την επιλογή συμβοϋλου-μελετητή πληρο¬ 
φορικής με αντικείμενο την κατάρτιση μελέτης εφαρμο¬ 
γής της τηλεματικής (Μηχανοργάνωσης) για τη δημιουρ¬ 
γία “Εθνικού Δικτύου του Ελεγκτικού Συνεδρίου”. 
Μειοδότης αναδείχθηκε η ομόρρυθμη εταιρεία 
ΈϋϋΟσ'. 

Με βάση τη μελέτη, που καταρτίσθηκε, συντάχθηκαν τα 
τεύχη διακήρυξης διαγωνισμού, για την προμήθεια ολο¬ 
κληρωμένου συστήματος μηχανοργάνωσης και στις 
23.7.1993 διενεργήθηκε δημόσιος διεθνής διαγωνισμός. 
Μειοδότης αναδείχθηκε η ΑΕ Ο.Ο.Ο. Στις 25.2.1994 υπο- 
γράφηκε με την ανάδοχο εταιρεία σύμβαση αγοράς εξο¬ 
πλισμού (υλικού - λογισμικού) του ολοκληρωμένου συ¬ 
στήματος τηλεματικής. Η παράδοση του έργου προβλέ- 
πεται να γίνει μέχρι τέλους Μαρτίου 1995. Τέλος, στην 
υπάρχουσα εφαρμογή “ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ-ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 
Β'ΘΕΣΗΣ" έγινε η εισαγωγή αδειών κατοχής β’ θέσης, 
που εκδόθηκαν στο έτος 1993. 

Ε. ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

1. Γνωμοδοτήσεις 

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά το έτος 
1993, εξέδωσε συνολικά 46 γνωμοδοτήσεις επί συνταξιο- 
δοτικών νομοσχεδίων (άρθρο 73 παρ. 2 του 
Συντάγματος), επί ερωτημάτων υπουργών, σχετικών με 
τη νομιμότητα δημοσιολογιστικών ενεργειών καθώς και ε¬ 
πί άλλων σοβαρών ή γενικής «ρύσεως θεμάτων. Με τις 
γνωμοδοτήσεις αυτές διευκολύνεται το νομοθετικό έργο 
και η ορθή εφαρμογή της δημοσιολογιστικής νομοθε¬ 
σίας. 

2. Εκδίκαση ενδίκων μέσων 

Από τους αρμόδιους δικαστικούς σχηματισμούς του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδικάσθηκαν ένδικα μέσα και 


βοηθήματα και εκδόθηκαν: 

Αποφάσεις Ολομέλειας και Τμημάτων .1.980 

Πράξεις και Πρακτικά των Τμημάτων.660 

Πράξεις και Πρακτικά των Κλιμακίων.973 

Σύνολο.3.613 


3. Εκδίκαση λογαριασμών και απολογισμών 
Από τα αρμόδια, Τριμελή Κλιμάκια του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (Α'και Β') καθώς και τα Μονομελή Κλιμάκια αυ¬ 
τού στις έδρες των Νομών εκδικάστηκαν 20.105 λογαρια¬ 


σμοί και απολογισμοί επιμεριζόμενοι ως ακολούθως: 


Α’ Κλιμάκιο.4.713 

Β’ Κλιμάκιο.457 

Μονομελή Κλιμάκια στις έδρες των Νομών.14.935 

Σύνολο.20.105 


4. Έκθεση για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κρά¬ 
τους Διαδήλωση 

Σύμφωνα με τις. διατάξεις του άρθρου 41 του 
Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (π.δ. 774/1980) 
και του άρθρου 146 π.δ. 1225/1981, η Ολομέλεια του 
Σώματος, αφού εξέτασε τον Απολογισμό του οικονομικού 
έτους 1993 και το Γενικό Ισολογισμό του Κράτους της 
31.12.1993, συνέταξε τη σχετική έκθεση, στην οποία ση¬ 
μείωσε τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις γιατοντρό- 
πο και τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 
οικονομικού έτους 1993 και εξέδωσε τη διαδήλωσή της, 
την οποία απέστειλε στον Υπουργό Οικονομικών (Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους). Η έκθεση αυτή εμφανίζει πλή¬ 
ρη εικόνα της δημοσιονομικής καταστάσεως του Κρά¬ 
τους, κατά το οικονομικό έτος 1993. Με τον έλεγχο του 
Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους, ολοκλη¬ 
ρώθηκε ο έλεγχος της Δημοσίας Διαχειρίσεως. 

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Κατά το έτος 1993 περιήλθαν για έλεγχο και τυχόν ά¬ 
σκηση ενδίκων μέσων στην Υπηρεσία του Γενικού Επι¬ 
τρόπου της Επικράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο 29.380 
πράξεις κανονισμού και αναπροσαρμογής συντάξεων, οι 
οποίες εκδόθηκαν από το Γενικό Λογιστή ριο του Κράτους 
και 1.594 αποφάσεις και πράξεις των Επιτροπών των άρ¬ 
θρων 1 και 4 του α.ν. 599/1968. Ο έλεγχος των πράξεων 
και αποφάσεων αστών από την Υπηρεσία του Γενικού Επι¬ 
τρόπου της Επικράτειας είναι δυσχερής με τη σημερινή 
οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωσητης Υπηρεσίας αυ¬ 
τής. 

Επισημαίνεται, όπως και στις εκθέσεις των προηγούμε¬ 
νων ετών, ότι ο Γ ενικός Επίτροπος της Επικράτειας στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, επιτελεί πολλά και σπουδαία καθή¬ 
κοντα που υποβοηθούν το Ελεγκτικό Συνέδριο στο ελε¬ 
γκτικό και δικαστικό του έργο. Ελέγχει τις συνταξιοδοτι- 
κές πράξεις και ασκεί κατ' αυτών ένδικα μέσα, εφόσον 
κρίνει ότι συντρέχει νόμιμος λόγος, υποβάλλει αιτήσεις 
προς καταλογισμό για αποκατάσταση ζημίας του 
Δημοσίου κ.λπ., η οποία προκλήθηκε ή επήλθε από δόλο 
ή αμέλεια των υπαλλήλων, παρακολουθεί τις εργασίες 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενημερώνει τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης, διατυπώνει ή εκφράζει γνώμη σε κάθε συ- 
ζητούμενη υπόθεση ενώπιοντης Ολομέλειας, τωνΤμημά- 
των και Κλιμακίων, εισάγει στην Ολομέλεια προς γνωμο¬ 
δότηση διάφορα ζητήματα κ.λπ. 

Ειδικότερα, κατά το έτος 1993, ο Γενικός Επίτροπος και 
ο Αντεπίτροπος διετύπωσαν 4.782 γραπτές εισηγήσεις 
(γνώμες) προς τους δικαστικούς «σχηματισμούς του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου, δηλαδή, ισάριθμες περίπου με αυτές 
των ετών 1992 και 1991, έναντι 3.898 του έτους 1990 (αύ- 
ξη«τη 22,70%) και 2074 του έτους 1989 (αύξηση 130,60%). 
Δεδομένου ότι ο μεγάλος ήδη όγκος της εκτελουμένης 
εργασίας συνεχώς αυξάνεται κοπά τα τελευταία έτη, επι¬ 
βάλλεται για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία 
της υπη ρεσίας .η ενίσχυση του έργου του, στα πλαίσια της 
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αύξησης του αριθμού των οργανικών θέσεων του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου. 

Ζ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι μέλος διεθνών οργανισμών 
και μετέχει σε διεθνείς δραστηριότητες ως εξής: 

Είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων Ελε¬ 
γκτικών Ιδρυμάτων (ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΟΒΟΑΝΙΖΑΤΙΟΝ 
ΒϋΡΗΕΜΕ ΑΙΙϋΙΤ ΙΝ$ΤΙΤυΤΙΟΝ3 -ΙΝΤ05ΑΙ) που τελεί υ¬ 
πάτην αιγίδα του Ο.Η.Ε. στον οποίο συμμετέχουν πάνω α¬ 
πό 145 Ελεγκτικά Ιδρύματα χωρών μελών του Ο.Η.Ε. από 
όλες τις Ηπείρους. Παίρνει δε ενεργό μέρος σε όλες τις 
δραστηριότητες αυτού. 

Είναι ιδρυτικό μέλοςτου Ε11Η03ΑΙ, το οποίο αποτελεί πε¬ 
ριφερειακή οργάνωση στα πλαίσια του ΙΝΤ05ΑΙ, των 
Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων των χωρών της Ευρώ¬ 
πης (δυτικής-ανατολικής) στις δραστηριότητες του οποί¬ 
ου συμμετέχει ενεργά. 

Συμμετέχει, όπως τα ομόλογα Ελεγκτικά Συνέδρια των 
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σε όλες τις εκ¬ 
δηλώσεις και δραστηριότητες που αναπτύσσονται (στα 
πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 188Γ’ της Συνθήκης 
για την “Ευρωπαϊκή Ένωση” που κυρώθηκε με το ν. 
2077/1992 ΦΕΚ136 Α’) με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). Το Ε.Ε.Σ. είναι ανεξάρτητο 
Κοινοτικό Όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο της νομιμότη¬ 
τας, κανονικότητας, καθώς και της χρηστής δημοσιονομι¬ 
κής διαχείρισης όλων των εσόδων και των δαπανών που 
τελούν υπό τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Στα πλαίσια δε των δραστηριοτήτων του αυτών συντονί¬ 
ζει και μεθοδεύει την ανάπτυξη της ελεγκτικής συνεργα¬ 
σίας μετά Ελεγκτικά Ιδρύμστατων Κρατών-Μελών. 

Η εν λόγω συνεργασία με τα Ελεγκτικά Ιδρύματα εκδη¬ 
λώνεται ειδικότερα: 

Σε επίπεδο κορυφής, με τη Συνδιάσκεψη των Προέδρων 
όλωντων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων, που συνέρχονται ανά διετία, σε μία από τις πρω¬ 
τεύουσες των Κρατών Μελών, με την οργανωτική φροντί¬ 
δα του φιλοξενούντος Ιδρύματος, ενώ τα ενδιάμεσα έτη 
συνέρχονται στην έδρα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (Λουξεμβούργο) με τη φροντίδα του τελευτά ί¬ 
ου. 

Σε επίπεδο συνδέσμων (ΕΙΑΙδΟΝ 0ΡΡΙ0ΕΒ3), που συνα¬ 
ντιόνται 1-2 φορές το χρόνο, αναζητούν και εισηγούνται 
πρακτικές λύσεις στα τρέχοντα κοινά ελεγκτικά προβλή¬ 
ματα. Συνεργάζεται με το διεθνές σώμα Ελεγκτών του 
ΝΑΤΟ, (ΙΝΤΕΠΝΑΤΙΟΝΑΙ ΒΟΡΌ ΟΡ ΑυϋΙΤΟΒδ ΡΟΗ 
ΝΑΤΟ), στα πλαίσια ελέγχου των δαπανών που πραγμα¬ 
τοποιούνται στη Χώρα μας για την εκτέλεση έργων που 
χρηματοδοτούνται (συγχρηματοδότηση) από πιστώσεις 
του ΝΑΤΟ. 

1. Συμμετοχές του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε συσκέψεις 
Ευρωπαϊκού και Διεθνούς επιπέδου 

Σύνοδος Επιτροπής Επαφών των Προέδρων των Ελε¬ 
γκτικών Ιδρυμάτων των Κρατών - Μελώντης Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως. 

, Το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο έλαβε μέρος στη 
Συνδιάσκεψη των Προέδρων που πραγματοποιήθηκε στη 
Λισσαβώνα της Πορτογαλίας από 27 έως 30 Σεπτεμβρίου 


1993 με θέματα: α) Θέσπιση γενικών ελεγκτικών προτύ¬ 
πων β) Μέτρα ενίσχυσης παρεχόμενα απότα Κράτη-μέλη, 
σύμφωνα μετά άρθρα 92 και 93 της Συνθήκης της Ε.Ε., γ) 
Μελλοντική συνεργασία των Εθνικών Ελεγκτικών Ιδρυ¬ 
μάτων με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στα πλαίσια 
των νέων αποστολών αυτού (άρθρο 188 της Συνθήκης 
του Μάαστριχτ), δ) Τρόποι και εφαρμοζόμενες διαδικα¬ 
σίες στους από κοινού ελέγχους, ε) Σχέσεις Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου με Εθνικά Ελεγκτικά Ιδρύματα. 
Στην ανωτέρω Συνδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος 
Απόστολος Μπότσος, ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Κοκολά- 
κης, ο Σύμβουλος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και ο Ει¬ 
σηγητής Κωνσταντίνος Κωστόπουλος. 

Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος (γενικά ελεγκτι¬ 
κά πρότυπα), η Επιτροπή Επαφών των Προέδρων υιοθέ¬ 
τησε τη δεύτερη έκθεση, στην οποία επισυναπτόταν πρό¬ 
ταση σχετικά με διαδικαστικά θέματα του ελέγχου στο 
κοινοτικό πλαίσιο καθώς και σχέδια οκτώ συναφών κα¬ 
τευθυντηρίων γραμμών, που εκπόνησε η ειδική ομάδα ερ¬ 
γασίας, η επιφορτισμένη με την θέσπιση ελεγκτικών προ¬ 
τύπων. Κάλεσε δε τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) 
να εφαρμόζουν τα ανωτέρω και να επισημαίνουν οποιο- 
δήποτε αναφυόμενο πρόβλη μα κατά την άσκηση των από 
κοινού και συντονισμένων ελέγχων και αποφάσισε συγ¬ 
χρόνως τη συνέχιση των εργασιώντης αναφερομένης πα¬ 
ραπάνω ειδικής ομάδας εργασίας, υπογραμμίζοντας την 
ανάγκη λήψεως υπόψη από αυτήν στο μέλλον των περι¬ 
πτώσεων απάτης και παρατυπίας. 

Κατά τη συζήτηση του δεύτερου θέματος (έλεγχος των 
μέτρων ενίσχυσης, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 92 
και 93 της Συνθήκης της ΕΟΚ) έγινε παρουσίαση του θέ¬ 
ματος από τους εκπροσώπους του Ολλανδικού Ελεγκτι¬ 
κού Ιδρύματος, όπου τονίσθηκε η πολυπλοκότητα και η 
σπουδαιότητατου υπό συζήτηση θέματος. Στο τελικό ψή¬ 
φισμά της η Επιτροπή Επαφής των Προέδρων σημείωσε 
όχι αυτή η πρώτη προσέγγιση του θέματος των ενισχύσε¬ 
ων πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσω της στενότε¬ 
ρης συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και ε¬ 
μπειριών μεταξύ των ΑΕΙ έτσι ώστε να επιτευχθεί πρόο¬ 
δος και να προσεγγισθούν οι διαφορετικές πολιτικές. 
Συνέστησε δε την έναρξη επαφών με τους Συνδέσμους 
για το συγκεκριμένο θέμα, τα πορίσματα των οποίων θα 
παρουσιασθούν σε προσεχή Σύνοδο της Επιτροπής Επα¬ 
φών. 

Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφερόταν στη 
συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά 
ΑΕΙ, στα πλαίσια του άρθρου 188 Γ της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρ¬ 
θρο το ΕΕΣ επωμίσθηκε μία νέα υποχρέωση, αυτή της πα¬ 
ροχής δηλώσεως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
Συμβούλιο, με την οποία θα βεβαιούται η αξιοπιστία των 
λογαριασμών και η νομιμότητα και κανονικότητα των υ¬ 
ποκειμένων πράξεων. Για το σκοπό αυτό ζήτησε την ελε¬ 
γκτική συνεργασία των ΑΕΙ λόγω της εμπειρίας τους στον 
έλεγχο της διαχείρισης των κοινοτικών εσόδων και εξό¬ 
δων. 

Κατά την ανάλυση του τέταρτου θέματος (κοινοί έλεγ¬ 
χοι), επισημάνθηκαν οι δυσκολίες και τα προβλήματα κα¬ 
τά τη διεξαγωγή των κοινών ελέγχων, λόγω των ποικίλων 
ελεγκτικών μεθόδων και διαδικασιών, της ύπαρξης δια¬ 
φορετικών εθνικών ελεγκτικών νομοθεσιών, της διάφο¬ 
ρης αξιολόγησης των ελεγκτικών αποτελεσμάτων και α¬ 
παντήσεων κ.λπ. Αποφασίσθηκε έτσι η συνέχιση των επι- 
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τόπιων κοινών ελέγχων, ύστερα από εκπόνηση κοινών 
προγραμμάτων, συντονισμό των ελεγκτικών δραστηριο¬ 
τήτων και εναρμόνιση των ελεγκτικών μεθόδων, για να ε- 
ξασφαλισθεί με επιτυχία στην πράξη ο θεσμός των επιτό¬ 
πιων κοινών ελέγχων. 

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη συνεργασία και α¬ 
νταλλαγή πληροφοριών ελεγκτικού περιεχομένου μετα¬ 
ξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Εθνι¬ 
κών Ελεγκτικών Ιδρυμάτων. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη 
ταχείας αποστολής των απαντήσεων επί διαφόρων ερω¬ 
τηματολογίων ή εγγράφων και η δραστηριοποίηση των υ¬ 
πηρεσιών των υπευθύνων για την παροχή των αιτουμένων 
κάθε φορά ελεγκτικών ή διοικητικής φύσεως πληροφο¬ 
ριών. 

Δεύτερο Συνέδριο του ΕΥΗ03ΑΙ στη Στοκχόλμη- 
Σουηδία 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο συμμετείχε στο δεύτερο 
Συνέδριο του ΕΥΒ03ΑΙ που έλαβε χώρα στη Στοκχόλμη 
από 14-17 Ιουνίου 1993. 

Τα κύρια θέματα του Συνεδρίου ήταν: α) "Οι μεταβαλλό¬ 
μενες λειτουργίες του Κράτους και η σημασία του ελέγ¬ 
χου με ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτικοποίηση” και β) 
“Επίτευξη αποτελεσμάτων από το ΑΕΙ, με ιδιαίτερη έμφα¬ 
ση στην επιλογή των σπουδαιότερων τομέων ελέγχου, 
στην παρουσίαση του ελέγχου στο Κοινό και στην ποιότη- 
τατου προσωπικού". 

Ως προς το πρώτο θέμα, λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις 
πολλών Κρατών-μελών του ΕΥΗ03ΑΙ, οι οποίες και πα- 
ρουσιάσθηκαν στο Συνέδριο, καθώς και τα πορίσματα 
πραγματοποιηθέντος ήδη σχετικού Σεμιναρίου (Πράγα, 
Απρίλιος 1992). Τονίσθηκαν οι πολλές διαφοροποιήσεις 
λόγω κοινωνικών, οικονομικών και νομικών διαφορών, οι 
οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τον διαφορετικό βαθμό του 
σταδίου ιδιωτικοποιήσεως, στο οποίο έχει προχωρήσει 
κάθε Κράτος-μέλος και την ποικιλία των επιλογώντων κυ- 
βερνήσεων.Το 2ο Συνέδριο του ΕΥΗ03ΑΙ κατέληξε σταε- 
ξής: 1. Συμμετοχή των ΑΕΙ στη διαδικασία ιδιωτικοποιή- 
σεως, με διατήρηση, όμως, συγχρόνως, της ανεξαρτη¬ 
σίας τους. Η συμμετοχή τους αυτή θα συνίσταται στην 
παροχή συμβουλών κατά το στάδιο του σχεδιασμού, χω¬ 
ρίς, όμως, να στερούνται του δικαιώματος εκφοράς κρί- 
αεως μετά την πραγματοποίηση της ιδιωτικοποιήσεως 
και 2. Διοργάνωση σεμιναρίων με θέμα τον έλεγχο της 
διαδικασίας της ιδιωτικοποιήσεως και ανταλλαγή εμπει¬ 
ριών σε θέματα ελέγχου, που αναφύονται από την αυξα¬ 
νόμενη εμπορικότητα των οργανισμών, οι οποίοι παραμέ¬ 
νουν στην ιδιοκτησία του Κράτους και από την εργασία 
φορέων, που ιδρύονται για να ρυθμίζουν τις δραστηριό¬ 
τητες των Οργανισμών αυτών. 

Σχετικά με το δεύτερο θέμα, οι εκπρόσωποι όλων των 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων παρατήρησαν ότι η επιλογή των 
κριτηρίων για την ανεύρεση των σπουδαιότερων τομέων 
ελέγχου κυριαρχείται, σε κάθε περίπτωση, από την ανά¬ 
γκη ασκήσεως της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και της βελτίωσης της απόδοσης του δημόσιου τομέα. Τό¬ 
νισαν δε τη σπουδαιότητα της ανεξαρτησίας στην επιλο¬ 
γή των σημαντικότερων τομέων ελέγχου και αναγνώρι¬ 
σαν ότι πρέπει να αποδείξουν στο κοινοβούλιο και στην 
κοινή γνώμη ότι οι ελεγκτικές τους δραστηριότητες είναι 
οι πλέον ενδεδειγμένες προς επίτευξη των επιδιωκομέ- 
νων από αυτούς αποτελεσμάτων. Όλοι οι παριστάμενοι 
συμφώνησαν στην ανάγκη συμμετοχής του ελεγκτικού 
προσωπικού στη διαδικασία επιλογής των σημαντικότε¬ 


ρων τομέων ελέγχου και στη σημασία της διαφάνειας 
στην επιλογή των κριτηρίων σπουδαιότητας ενός τομέως 
ελέγχου για την προς τα έξω αξιοπιστία του ΑΕI και την ώ¬ 
θηση του προσωπικού. Επίσης, αναγνωρίσθηκε η ανάγκη 
για ευρύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΑΕΙ 
καιαποφασίσθηκε, αφ’ ενός μεν, η εξέταση της εμπειρίας 
που έχει κτηθεί από αυτά για να συγκεντρωθούν στοιχεία 
σωστής πρακτικής διαλόγου με τον ελεγχόμενο και τα μέ¬ 
σα δημοσιότητας, με σύγχρονη διατήρηση της ανεξαρτη¬ 
σίας του ΑΕΙ, αφ' ετέρου δε, η συλλογή, εκ μέρους του 
ΕΥΠ03ΑΙ, πληροφοριών από τα μιέλητου, με στόχο την ε- 
δραίωση των στοιχείων καλής πρακτικής στα οποία θα α- 
ναφέρονται οι υπεύθυνοι εποπτείας του ελέγχου για την 
αύξηση της ώθησης του προσωπικού τους και, κατ' επέ¬ 
κταση, της ποιότητας της ελεγκτικής εργασίας. 

Τρίτη διεθνής Συνδιάσκεψη περί ηθικής στη Δημόσια 
Διοίκηση 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έλαβε μέρος στην Τρίτη Διεθνή 
Συνδιάσκεψη περί ηθικής στηΔημόσια Διοίκηση,που διε- 
ξήχθη από 6 έως 11 Ιουνίου 1993 στην Ιερουσαλήμ. Στην 
εν λόγω Συνδιάσκεψη, συμμετείχαν ο τότε Πρόεδρος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Αναστάσιος Γκόνης και ο 
Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Ρίζος. 

Η διαφθορά μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, οι συ¬ 
γκρίσεις, οι θεωρίες και οι στρατηγικές ελέγχου αποτέλε- 
σπν το βασικό θέμα της Συνδιάσκεψης, στα πλαίσια του ο¬ 
ποίου εξετάσθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα: 
α) Πολιτική και Γραφειοκρατική διαφθορά: Έννοιες, ο¬ 
ρισμοί και διαστάσεις, 

β) Η διαφθορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, 
γ) Τρόπος αντίληψης της ηθικής από τις σημαντικότερες 
πνευματικές δυνάμεις των Κοινωνικών Επιστημών, 
δ) Διαφθορά, δωροδοκία, προστασία και προνόμια: Ευ¬ 
πρόσβλητο και παραλλαγές μεταξύ των συστημάτων, 
ε) Το ευπρόσβλητο κυβερνητικών και μη οργανισμών 
στη διαφθορά 

στ) Πεδίο δράσεως, διαστάσεις και αποτελεσματικότη- 
τα των ελεγκτικών μέτρων και 

ζ) Θεωρίες σχετικά με την πολιτική και τη γραφειοκρατι¬ 
κή διαφθορά. 

Η Συνδιάσκεψη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση 
και ανάπτυξη του δικτύου των φορέων και των ατόμων, 
που ασχολούνται με τον Τομέα αυτό. Κατά τη διάρκειά 
της. μάλιστα, η Οργανωτική Επιτροπή πληροφορήθηκε 
την ίδρυση πέντε τέτοιων δικτύων σε αντίστοιχα κράτη. 
Αποφασίσθηκε. επίσης, η ίδρυση μιάς Διεθνούς Καθοδη- 
γητικής Επιτροπής, η οποία θα συνεργάζεται από τούδε 
και στο εξής με τις Επιτροπές που θα αναλαμβάνουν κάθε 
χρόνο τη διοργάνωση των επόμενων Συνδιασκέψεων. 

Συνδιασκέψεις Συνδέσμων 

Κατά το έτος 1993 έλαβαν χώρα δύο Συνδιασκέψεις 
Συνδέσμων (ΕΙΑΙ30Ν 0ΡΕΙ0ΕΗ3) των δώδεκα ελεγκτικών 
ιδρυμάτων των Κρατών-μελών της ΕΕ στο 
Λουξεμβούργο. Η πρώτη στις 13 Ιουλίου 1993 και η δεύ¬ 
τερη στις 14 Δεκεμβρίου 1993. 

Η πρώτη από τις ανωτέρω Συνδιασκέψεις είχε ως κύριο 
θέμα την μελέτη και προετοιμασία των θεμάτων της ημε¬ 
ρήσιας διάταξης της Συνόδου της Επιτροπής Επαφών 
των Προέδρων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτωντων 
χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που συνήλθε 
στη Λισσαβώνα από 27 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1993. Τα θέ- 
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ματα αυτά ήταν; α) Η συνεργασία του ΕΕΣ με τα Ελεγκτι¬ 
κά Ιδρύματα των Κρατών-μελών σύμφωνα με το άρθρο 
188 της Συνθήκης του Μααστριχτ. β) Οι γενικές αρχές που 
πρέπει να εφαρμόζονται στους κοινούς και συντονισμέ¬ 
νους ελέγχους και γ) Οι σχέσεις μεταξύ του ΕΕΣ και των 
Εθνικών Ιδρυμάτων Ελέγχου. Στην ανωτέρω σύσκεψη έ¬ 
λαβε μέρος ο Σύμβουλος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. 
Ως προς το πρώτο θέμα, την εφαρμογή δηλ. της παρ. 1 
των άρθρων 188 Γ της Συνθήκης του Μάαστριχτ, σύμφω¬ 
να με την οποία το ΕΕΣ προβαίνει προς το Ευρωπαϊκό Κοι¬ 
νοβούλιο και το Συμβούλιο σε δήλωση βεβαιούσα την α¬ 
κρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικό¬ 
τητα των υποκειμένων πράξεων, τονίσθηκε η ανάγκη 
συνεργασίας μεταξύ των ΑΕΙ και του ΕΕΣ με την εκπόνη¬ 
ση κοινών ελεγκτικών προτύπων βασισμένων σε αυτά του 
ΙΝΤ05ΑΙ, με την ανάπτυξη της έννοιας της επικουρικότη- 
τας και με την εφαρμογή γενικών δημοσιονομικών ελε¬ 
γκτικών διαδικασιών. 

Αναφορικά με την καθιέρωση γενικών ελεγκτικών προτύ¬ 
πων που αποτέλεσε και το δεύτερο θέμα της 
Συνδιάσκεψης των Συνδέσμων, αποφασίσθηκε να δοθεί 
στην αρμόδια ομάδα εργασίας χρονικό περιθώριο μέχρι 
το έτος 1995 για την ολοκλήρωση του έργου της, έτσι ώ¬ 
στε, αφενός, να ειραρμοσθούν δοκιμαστικά οι ως άνω ε¬ 
λεγκτικές αρχές, και αφετέρου να αποκτηθεί πολύτιμη ε¬ 
μπειρία, και συγχρόνως να εξακολουθήσει η συννενόηση 
και συνεργασία μεταξύ των Ελεγκτικών Ιδρυμάτων. Κατά 
τη συζήτηση του τρίτου θέματος, αυτό της συνεργασίας 
του ΕΕΣ μετά Εθνικά Ελεγκτικά Ιδρύματα, τονίσθηκε η ε¬ 
πιτακτική ανάγκη της αποστολής εγκαίρως και συντόμως 
στο ΕΕΣ των αιτουμένων από αυτό κάθε φορά στοιχείων 
και εγγράφων. 

Στη δεύτερη από τις αναφερόμενες Συνδιασκέψεις, συμ¬ 
μετείχαν ο Σύμβουλος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και 
ο Εισηγητής Κωνσταντίνος Κωστόπουλος. Τα κύρια θέ¬ 
ματα συζήτησης αποτέλεσαν α) Η συνεργασία του ΕΕΣ με 
τα Εθνικά Ελεγκτικά Ιδρύματα για την εκπλήρωση της υ¬ 
ποχρέωσης παροχής δηλώσεως αξιοπιστίας σύμφωνα με 
το άρθρο 188 Γ της Συνθήκης του Μάαστριχτ, θέμα που 
απασχόλησε και τη Διάσκεψη της 13ης Ιουλίου 1993, β) Η 
συνεργασία των ϋΑΙδΟΝ ΟΕΕΙΟΕΗ5 μεταξύ τους και με 
ίο ΕΕΣ γ) η πραγματοποίηση και τα αποτελέσματα των 
κοινών ελέγχων και δ) ο έλεγχος του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας στα Κράτη-μέλη. 

Ως προς το πρώτο θέμα, τονίσθηκε πάλι η ανάγκη συ¬ 
νεργασίας μεταξύ του ΕΕΣ και των Εθνικών Ελεγκτικών 
Ιδρυμάτων. Αποφασίσθηκε δε η εκπόνηση και αποστολή 
σ' αυτά ερωτηματολογίων με σκοπό τη συγκέντρωση λε¬ 
πτομερών στοιχείων και δευκρινίσεων αναφορικά με το 
νομικό πλαίσιο, τους στόχους, τις μεθόδους και τη μετα¬ 
χείριση των αποτελεσμάτων του δημοσιονομικού ελέγ¬ 
χου που διενεργούν τα ΑΕΙ, καθώς και η πραγματοποίηση 
επιτόπιων επισκέψεων ειδικών ομάδων εργασίας στα 
Κράτη-μέλη. 

Αναφορικά με το β’ ζήτημα που αφορούσε στη συνεργα¬ 
σία και στην ανταλλαγή ελεγκτικών γνώσεων και πληρο¬ 
φοριών των Ι.ΙΑΙ30Ν ΟΡΡΙΟΕΒδ μεταξύ τους αλλά και με 
το ΕΕΣ, υπογραμμίσθηκε η ανάγκη στενής συνεργασίας 
μεταξύ τους και η ακριβής και ταχεία αποστολή από τους 
εκπροσώπους των απαντήσεων επί διαφόρων, κυρίως ε¬ 
λεγκτικού περιεχομένου, ερωτημαλογίων και εγγράφων. 
Η πραγματοποίηση των επιτόπιων κοινών ελέγχων αποτέ¬ 
λεσε το τρίτο θέμα της συζητήσεως, στο οποίο τονίσθηκε 


κατ’ επανάληψη η ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων συν¬ 
θηκών δυνατής και αποδοτικής συνεργασίας, η ανταλλα¬ 
γή πληροφοριών καιεμπειριών μεταξύ των διαφόρων Κοι¬ 
νοτικών Ελεγκτικών Οργάνων και έμμεσα η κατά το δυνα¬ 
τόν εναρμόνιση των εθνικών ελεγκτικών νομοθεσιών 
προς την Κοινοτική. Αφού έγινε σύντομη αναφορά στους 
μέχρι τώρα πραγματοποιηθέντες κοινούς ελέγχους-με- 
ταξύ αυτών και ο ήδη πραγματοποιηθείς κοινός έλεγχος 
του Ιδρύματος μας με το ΕΕΣ στον τομέα της υδατοκαλ- 
λιέργειας-τονίσθηκε εκ νέου η σημασία τους στην προ¬ 
σπάθεια της Ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως στο δημοσιο¬ 
νομικό τομέα. 

Τέταρτο και τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης α¬ 
ποτέλεσε ο έλεγχος του εισπραττομένου Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που εφαρμόζεται στο εσω¬ 
τερικό της ΕΕ από 1.1.1993. Εξετάσθηκαν οι πρώτες ε¬ 
μπειρίες από την εφαρμογή του καθεστώτος αυτού και 
τονίστηκαν οι παρουσιαζόμενες αδυναμίες. Αποφασί¬ 
σθηκε δε η, βάσει ερωτηματολογίων, συγκέντρωση από¬ 
ψεων και εμπειριών για το ισχύον σύστημα ΦΠΑ και η εξέ¬ 
ταση αυτών στην επόμενη Συνδιάσκεψη των Προέδρων. 

2. Δραστηριότητες Δ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

Μετηναρίθ. 18621/17.9.1990 (ΦΕΚ 628/1.10.1990 τ. Β’) 
απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου συ- 
στήθηκε, ενόψει και του άρθρου 206α της Συνθήκης 
Ε.Ο.Κ., το Δ’ Κλιμάκιο, στην αρμοδιότητα του οποίου υ¬ 
πάγεται: α) Ο συντονισμός, προγραμματισμός, η επο- 
πτεία και παρακολούθηση όλων των ελέγχων που διενερ- 
γούνται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και έχουν ως αντικείμε¬ 
νο τις εισπράξεις (έσοδα) για λογαριασμό της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως και τις πληρωμές (δαπάνες) 
από χρηματοδοτήσεις (επιδοτήσεις, ενισχύσεις κ.λπ.) 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, β) Η παρακολούθηση, επο- 
ιττεία και ο έλεγχος της Υπηρεσίας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών 
Γεωργικών Προϊόντων (ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π.) και γ) Ο προγραμ¬ 
ματισμός, η παρακολούθηση και η προπαρασκευή των 
θεμάτων που αναφέρονται στις σχέσεις και στη συνεργα¬ 
σία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το Ελεγκτικό Συνέδριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και με τους άλλους Ευρω¬ 
παϊκούς ή Διεθνείς Οργανισμούς και μετά Ανώτατα Ελε¬ 
γκτικά Ιδρύματα των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. 

Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν από το Κλιμάκιο 
κατά το έτος 1993, συνίστανται κυρίως στην προετοιμα¬ 
σία των διενεργουμένων από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο αποστολών επιτόπιου ελέγχου στην Ελλάδα και 
στη συμμετοχή του σ’ αυτές, στην ανταλλαγή αλληλο¬ 
γραφίας επί θεμάτων ελεγκτικού ενδιαφέροντος τόσο με 
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, όσο και με τα Ανώτα¬ 
τα Ελεγκτικά Ιδρύματα των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊ¬ 
κής Ενώσεως και τους υπάρχοντες Ελεγκτικούς 
Οργανισμούς σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και στην 
προετοιμασία συμμετοχής των αντιπροσωπειών του ι¬ 
δρύματος μας στις αναφερόμενες παραπάνω εκδηλώ¬ 
σεις ευρωπαϊκού ή διεθνούς επιπέδου. Σημειώνεται ότι οι 
αποστολές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που 
πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους 1993, είχαν ως αντικείμενο, μεταξύ άλ¬ 
λων, τον έλεγχο της εφαρμογής των βασικών αρχών της 
μεταρρύθμισης των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων 
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(Ευρωπαϊκό Γ α;:είο Π..·. ψν-ι.κης ·'·! /■ :·ξ· · 'Γ.τ,Ί,ν 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ·Γ ’Τ! ΕυρόπαικΟ 
Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού κα Εγγυήσεων 
(ΕΓΓΙΕ: Τμήμα Προσανατολισμού) όπως αυ ■ ; ■;. 

σθηκε εκ μέρους του Συμβουλίου της ΕΟΚ. 5υνι· :· ·; ττ,υ 
άρθρου 19τοιι Καν (ΕΟΚ) αριθ.2052/1938και~μ· τ-'ομο·- 
ήθηκε στη συνέχεια με την ψήφισή νέων Κανονισμών, 1 μι - 
διώκοντας τιη βελτίωση της αποτελεσματικό: ήτας -πς ο 
πλουστεύσεως και διαιράνειας των Διαρθρωτικών Τομέ¬ 
ων. 

Οι ψηφιπθέννες νέοι Κανονισμοί (ΕΟΚ) είναι οι έξης· 
Κανονισμός (ΕΟΚ) αρ·θ 2081/1993 του Συμβουλίου τη·:; 
20ης Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμέ υ 
(ΕΟΚ) αριθ 2052/1933 σχετικά με την αποστολή ι. ιν δ'ορ- 
θρωτικών ταμείων, την αποτελεομαακέπητά τους :<ο·. ".π 
συντονισμό των παρεμβάσεων μεταξύ τους, καθώς <· φ« μ : 
τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
και των λοιπών υφισταμένων χρήμα 1 , οδοί ι«\ών οργάνο · 

_ Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2082/1993 του Συμβουλή: = 
της 20ης Ιουλίου 1933 για την τροποποιηου του -. ναν 
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/1988 (διατάξεις εφαρμογής ιαυ 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/1988 όσο / αφορά το ου 
ντονισμό των παρεμβάσεων των διαφόρων διαμθρο. -τ-· /; .■ 
ταμείων μεταξύ τους καθώς και με πς παρεμβάσεις ον 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφ. 
σταμένων χρηματοδοτικών ορ γόνων. 

_ Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2033Μ 093 ιυυ ώιμβοι/Λ ,· 
της 20ης Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση ταυ κ· ··/!>·.·.· 
σμού (ΕΟΚ) αριθ 4254/1988 (διατάζεις εφαρμογής ΐαι 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/1938 όσον αφορά το Γϊ ·<, 
ιταΐκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

_ Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2064Π993 του Συυήοι.λΤ ε 
της 20ης Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του λοιέγ-'·.· 
σμού (ΕΟΚ: αριθ 4255 1988 (διατάξεις εφαρμογής 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/1986 όσον αφορά τσ Ευ¬ 
ρωπαϊκό Κοινωνικά Ταμείο). 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2085 ·'1993 του Συμβουλίου 
της 20ης Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση ταυ κανονι¬ 
σμού (ΕΟΚ) αριθ 4256/1983 (διατάξεις εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/1980 σχετικά μετά Ευρω¬ 
παϊκό Γεωργικό ίομείο Προσανατολισμού κιιι έγ ·/ 'ήθΓ- 
ων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα "Προσανατολισ| ιού”). 

Επιπλέον ψηφίσθηκαν οι κανονισμοί (ΕΟΚ) α) <λι·Ά 
2080/1993 ταυ Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 1293 με τον 
οποίο θεσπίσθηκε ένα χρηματοδοτικό μέσο πμοοαν- γό- 
λισμού της αλιείας με σκοπό την αποκατάσταση της ι¬ 
σορροπίας μεταξύ της διατήρησης και της διαχτίρισΐ!*.: 
των σχετικών πόρων, την ενίσχυση ανταγωνιστικότητα··; 
των διαρθρώσεων εκμετ,ιλλεύοεως, την ανάπτυξη οικο 
νομικώς βιωσίμαω επιχειρήσεων στον τομέα και ττη· βελ¬ 
τίωση του εφοδιασμού και της αξιοποίησης των πρσ'ίό- 
νιων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και β; ο Κα¬ 
νονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 792/1993, βάσει του οποίου 
θεσπίσθηκε προσωρινά χρηματοδοτικό μέσο συνοχής,ι.·;. 
το οποίο η Κοινότητα συνεισφέρει οικονομικά σε έργα ο 
φορώντα στο περιβολλον και στα όιευρωπι-ϊκά δίκτυο υ¬ 
ποδομών σνοντομέατων μεταφορών στην Ελλάδα Ιοιν - 
νία, Ιρλανδία και Πορτογαλία. 

1! συλλογική δράση της Κοινότητας ιτεσω τιον αναωερο ■ 
μενών Διαρθρωτικών Ταμείων, του Χρηματοδοτικού Μέ 
αοι»Προσανατολισμού της Αλιείας, της Ευρωπαϊκής Τρά¬ 
πεζας Επενδύσεων και των άλλων υφισταμένων χμι (ματ 
δοτικών οργάνων συμβάλλει στην επίτευξη των 


πορα.-,.,-τίο ονι,ωερομένίω αένίΓ. προ. ·· 
σ.'<ι ’-'αίΟΜι τ ;.·;■/ γε/ικών αρχών των ε 
Ι/’-'.Τ της ΣιενάΥ,Λη.- '/ΟΚ 
1; ; , ·π· · 'ΐΓ,σ,, της ·>αι Ό ,ς και δια;: 0 
.■ ο ·/1 των α«- μην ■ γ α κά καθ υ ο τ ϊ. ρ- η 11 .,· 

·.: ··. --.ι .·’.!·· ητι.ΛΤ!'·;Ρ·.ς;1 Ά. . Π' 




ν Ο . ;ι·-, ’ί■ *-V 'ωο-οχ · ·ν 'ι <·. ρι; ; α-· >; 

αισχών ανορύς ·., -, ιι.ία- ;αι ”·ω·.· ι:--;: , ών 
πο ’ πλπττγλ'/,- σοβαρά α^ό τη βτ-,. ;ν . ω·., 
Ζ) Καταπολέμηση ιης μακροχρόνιος υνες 
> > της :..· ;;γ· · ε. ·.· ιτπικής οπακά'ν-' γγ σπς 

Τ !:.··' ΪΙ η:·,: ΐωΤίΓι'ν ;τ-..ι: ■- Γ’ Γ-/ί·. Τ οι !.,· : · 1.ΚΛ ’ 

■ ετγτν ας 

·Γ· Διευκόλυνση της προσΓΐρ..·ρνι;ς /ων 
υυ·.,· (·*..··-αβολ···ς 'ή·. βΚΊ.ιηχι/γίας =·π· υ»-.· εξ 
ϋ '-ε·.··ρ.αρ,Γ'.γιιψ'ής·:τ 

Προωθπ.υ·; τι.ς άι ροτικήπ ανό.τπυ'."ις 
:; μ: ■··'.■(..ι- .ν··.:· γης τ·.,·-,· νε.ωργυ/.ον ςιαρί’ 
:·/ /.ίσιο τ,ς μτ-Γαρσ ν - ·οης της .υτ ,·ής ν-< 
ΚΙ]!. '■■<:·■ -·.·;* ’κύτΐ/ν'·.:··, /;>; ο,τ/γ.-.ί ζτι:; ,τ ·:· 
Κι μ:, προοσρμ ί-,ύ.· -;ον αγρωτ-'Τ-ν.· ·. ·,,/.,/· 


Αι ιο-υτσ- 1 -·-··.·, 

. ι¬ 


έ. γχοι< πν Γομέω» του 
.Τιτ.εδμιου. 


’··'··' ·>' ί'ειορν·. υάΤαρ ■/'. Γί/κεττωσ., ·. τ;.,-: 

σ.' ·'-':ΈΠΗΓ; 


/τ..;.*ιΐ>,ου ςλεγχοΓ' γιατιςενκ χύφ-κε > 
δατ( >!·;αλ λ ιέρ γειας. 

Σ'ξ'μφων'·:. μ:ηροϊΐ’νύσο'. άρθρο «Γθ 
·:-!/■]/ ,'νυ.· 138Γ' :πς Συνθήκης της ΕυριιΐΓ. 
ρ’::νερ· ; θϋνν-τί - υ-' ·κι Κρατυ-μέίν·· 
'Γ /. σε ίτυν- ργστ/ΐ: μ·.; .. Ε9ν;\ό Όργαγ 
Σε ·'.κττλ*:οπ της:: : •αφερόμαν; ··;; ί ιάταξι 
ή(!από 1 :;- 2 ί> Μ&ρτ/οι; "993 ο εν λσν· 
ι -· · κ: τπάςκιο η τη ς ·?.: ιννρ.τ \ ; ή ς Γ/ -;ι. /. - >. 
τ·.·;ΛΕ! {Οί. ; !ϋ.;τΓ·ς ΙΓ'Στ': γγγι ςρ·.'? ■■ -.-άν 
,,·.····. ι··- ι,ω ι-ιατ' εφαρμογή του ντι ■: 


Ί 023 / · ; ?88 V τη χρήμα ι 
(Τ λτίίοΐ/Τ) κο· Ίή οσαρμογ 
• ■ ·;·.·. :·δα ι τ \ιν.,*.:.έρ γ-:κΓ.ς.' 
'.ίι < · Γροκαταρτσκτι εν; 


ϊτωνόίορθΓώσ:..:·· 
ίλέ'-'χο'..·· ·:;■ 'τ ■ 


; ι 1 υκοίαρ'νι σ :ο ΛΤ/λε··.;οε ι ,τ . 7ί/κ 
Στόχο της πίτ,γιιαίοποίτίσ;^ γτ ; σι-γκι: .μ 
στην Σλλπ,' ν αποτελ-ϊσε, η ου'-'κοΐΐτκ-', 


καπΊστάσης αυτές που επικ,ορττ,Γιν σνι. 
’ΓΚ' ΕΕ πρσ-ωγι-:··· - νπ ευ-νο-μή δυ·."»Γ υ.': 


Ιιηοητης .ανΌπκής πε-λιτίίης προς ι ρνπ ,ς: 
τοκπλλιέρ'ειας. 

.ί.υμί'ΐωνυ τ. ·'τ '.ρογριψ·κ.: γπογγο-,! ·: · ■ 

μρ·. σΓοιήϋηκε στην Αό-ντρκ'.ή υπηρεφ-π ·,.·· 
Γεωργίας, ειδ:κό·>ί·.ηα σπ·; Δκτ θμι-ΐττ υδα·νκ 
τ α α σο/τρ.ρι κι ■' ·■ ι: δάτ ων. γ τ,ν -/ Σύνΰ εομο Ελλ· 
στ·'Τ.λ^εργπα;ν (ΣΕ-3) και μ? εππό:;ΐ!ΐ υ'ιίοκ 
ι·ιλ εγέ\τα π.συς έλάγχο σχέδια. Τα πορίη :,τ 

> '1·. ΌΠΐ-Χ-'. ;/έ'·γΓ;ν. Λ ο;·; ο- ,α,.I,; 
μέσενες ελληνικές .ιπηρ^σχγ ς γ-· ·· : 

ι τε;Λ'ί· πο ογ;;τκ-'· : Σ; ·. ,αν'. ;·''■· ' ς.την Γ·,;·;. 
ιγ' ; < (£Ε: 2., ^ ι;; {"■ ^?τι (ί Γ ' τ ί·.'·κ Τϊ' 1 ' ·. 







3162 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


θέση του Κλιμακίου ελέγχου του Ελληνικού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, διαπιστώθηκε η σοβαρή πρόθεση επιχειρημα¬ 
τιών για επένδυση στο χώρο της υδατοκαλλιέργειας και η 
αξιοποίηση, με την κατασκευή ανάλογων έργων, της βοή¬ 
θειας τόσο της κοινοτικής όσο και της εθνικής. 

Έλεγχος των μέτρων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα 
Ο συγκεκριμένος έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε δύο (2) 
φάσεις στην Ελλάδα κατά τις περιόδους 15-19 Μαρτίου 
στην Αθήνα και 4-12 Νοεμβρίου 1993 στις περιφερειες 
Κρήτης (Ηράκλειο, Ρέθυμνο) και Αχαϊας. 

Η πρώτη αποστολή αφορούσε στη γενική οργάνωση της 
αγοράς οίνου στη διαχείριση και στον έλεγχο αυτής. Η δε 
δεύτερη στα μέτρα στήριξης για την εκρίζωση και στη 
χρησιμοποίηση συμπυκνωμένου γλεύκους προς εμπλου¬ 
τισμό οίνων 

Οι παρατηρήσεις, που προέκυψαν από τον αναφερόμε- 
νο έλεγχο, διαβιβάσθηκαν, με φροντίδα του Κλιμακίου, 
στις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, οι ο¬ 
ποίες γνωστοποίησαν στη συνέχεια στο ΕΕΣ τα σχετικά 
σχόλια και απαντήσεις. 

Αποστολή ελέγχου στο πλαίσιο ερεύνης επί των κοινοτι¬ 
κών μέτρων που αφορούν στην κοινή οργάνωση των αγο¬ 
ρών στον τομέα του αιγοπροβείου κρέατος, κανονισμός 
(ΕΟΚ) αριθ. 5013/1989. 

Ο εν λόγω έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις 
(1993 και 1994) από τις οποίες η πρώτη κατά τη διάρκεια 
του οικονομικού έτους 1993 και συγκεκριμένα κατά το 
χρονικό διάστημα από 10-12 Νοεμβρίου 1993, με κύριο α¬ 
ντικείμενο την έρευνα του εθνικού συστήματος διαχειρί- 
σεως, πληρωμής και ελέγχου, το οποίο διέπει τη διοικητι¬ 
κή και λογιστική διαχείριση των πριμοδοτήσεων για το αι- 
γοπρόβειο κρέας, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος καταγραφής των τιμών της αγοράς. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα αποστολής ο έλεγχος πραγ¬ 
ματοποιήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας στη ΔΙΔΑΓΕΠ και 
στη Γ ενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής. 

Αποστολές του τομέα Ελέγχου των Δαπανών του Ευρω¬ 
παϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

Έλεγχος διαχείρισης των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα κοίτης εφαρμογής των 
κανονισμών 2052/1988, 4253/1988 και 4255/1988 του 
Συμβουλίου. 

0 συγκεκριμένος έλεγχος πραγματοποιήθηκε από 24/5 
έως 4/6/1993 και αφορούσε στη διαδικασία πιστοποίησης 
(πληρωμή της χρηματοδοτικής κοινοτικής συνδρομής) ό¬ 
πως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 21 του κανονισμού 
του Συμβουλίου 4253/1988. Ο έλεγχος που διεξήχθη βα 
σίσθηκε σε επιλεγμένους φακέλους και αποδεικτικά στοι¬ 
χεία, πραγματοποιήθηκε δε σε δύο επίπεδα, αε επίπεδο 
Υπουργείου Εργασίας, (Δ/νση σχέσεων με ΕΚΟΤ) και σε ε¬ 
πίπεδο περιφέρειας. Τα πορίσματα του ως άνω ελέγχου, 
υπό μορφή παρατηρήσεων, διαβιβάστηκαν με φροντίδα 
ίου Κλιμακίου οτις ενδιαφερόμενες ελληνικές υπηρεσίες, 
οι οποίες στη συνέχεια απέστειλαν τις σχετικές απαντή¬ 
σεις στον αρμόδιο τομέα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

Αποστολή Τομέα Ελέγχου των ιδίων Πόρων 
Έλεγχος σχετικά με τους τελωνειακούς ελέγχους μετά 


την εισαγωγή για παραδοσιακούς ιδίους πόρους και γε¬ 
ωργικές εισφορές. 

Ο εν λόγω έλεγχος πραγματοποιήθηκε από 1 έως 5 Νο¬ 
εμβρίου 1993 και έλαβε χώρα σε υπηρεσίες που είναι υ¬ 
πεύθυνες για τους τελωνειακούς ελέγχους μετάτην εισα¬ 
γωγή. Η διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου κάλυψε 
κυρίως την εξέταση της οργάνωσης των γενικών και ειδι¬ 
κών ελέγχων μετά την εισαγωγή, των διερευνητικών ε¬ 
λέγχων καθώς και εξέταση των φακέλλων που αφορούν 
στη λειτουργία ταυ άνω συστήματος. 

Τα πορίσματα του ελέγχου διαβιβάσθηκαν με φροντίδα 
του Κλιμακίου σπς αρμόδιες υιτηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών, οι απαντήσεις επί των οποίων έχουν ήδη 
διαβιβασθεί στο ΕΕΣ. 

Έλεγχος σχε.τικά με το σύστημα ανταλλαγής πληροφο¬ 
ριών για το ΦΠΑ (Κανονισμός 218/1992) και καθαρές ει¬ 
σπράξεις ΦΠΑ (Κανονισμός 1553/1989) 

Ο συγκεκριμένος έλεγχος έλαβε χώρα από 4-8 
Οκτωβρίου 1993, αναφορικά με το σύστημα ανταλλαγής 
πληροφοριών του ΦΠΑ, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή με 
τον Κανονισμό (ΕΟΚ) του Συμβουλίου 218/1992 και στρά¬ 
φηκε γύρω από την πληρότητα και τις δυσχέρειες στη σύ¬ 
γκριση των καταστάσεων που έχουν αποστείλει οι εξαγω- 
γείς ως προςτις δηλώσεις ΦΠΑ των φορολογούμενων, τις 
διαδικασίες παρακολούθησης σχετικά με τις παραπάνω 
διαφορές και την παρακολούθηση θεμάτων και ερευνών 
που έχουν ληψθεί από άλλα κράτη μέλη. Ως προς τον έ¬ 
λεγχο για τις καθαρές εισπράξεις (καν. 1553/1985) αυτός 
στράφηκε κυρίως γύρω από τις διαδικασίες καταχώρισης 
και λογιστικής των δηλωθέντων και εισπραχθέντων πο¬ 
σών, τη συγκέντρωση των εισπραχθέντων ποσών, την κα¬ 
ταχώριση, επιστροφών και απαλλαγών, την καταχώριση, 
τα κρπήρια και τις διαδικασίες έγκρισης σχετικά με δια¬ 
γραφές ή παρόμοια μέτραή αποφάσεις, τον εσωτερικό έ¬ 
λεγχο των εθνικών εισπράξεων ΦΠΑ. Τα πορίσματα του 
ως άνω ελέγχου διαβιβάστηκαν με φροντίδα του Κλιμα¬ 
κίου στις ενδιαφερόμενες ελληνικές υπηρεσίες, οι οποίες 
στη συνέχεια απέστειλαν τις σχετικές απαντήσεις στον 
αρμόδιο τομέα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Αποστολές του Τομέα Ελέγχου των Δαπανών του Ευρω¬ 
παϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Έλεγχος σχετικά με τα Λειτουργικά Προγράμματα Τε¬ 
χνικής Βοήθειας και Περιφερειακών Στατιστικών καθώς 
και έλεγχος του προτύπου έργου (ΡίίΟΤ) “Δημιουργία 
Περιφερειακού Κέντρου Αναψυχής και επιμόρφωσης 
στον Πύργο Βασιλίσσης-Αθήνα” 

Ο εν λόγω έλεγχος διενεργήθηκε από 13 έως 22 
Σεπτεμβρίου 1993 στην Αθήνα 

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος τεχνικής βοήθειας επικεντρώ¬ 
θηκε στο περιεχόμενο, την παρακολούθηση, την αξιολό¬ 
γηση των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας. Όσο δε για 
το έργο “δημιουργία περιφερειακού κέντρου αναψυχής 
και επιμόρφωσης στον Πύργο Βασιλίσσης -Αθήνα", εκτός 
από τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ελέγχθηκαν αν οι 
διαδικασίες επιλογής του συγκεκριμένου έργου έλαβαν 
υπόψη την προγενέστερη κατάσταση της περιοχής και αν 
τα κριτήρια τα οποία οδήγησαν στην επιλογή του έργου 
είναι υποκείμενα παρακολούθησης, έτσι ώστε σε μεταγε¬ 
νέστερο στάδιο να γίνει τελική αξιολόγηση του έργου α¬ 
πό οικολογική, φυσική, κοινωνική και οικονομική άποψη. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3163 


Τα πορίσματα του ως άνω ελέγχου και οι παρατηρήσεις 
των ελεγκτών διαβιβάστηκαν με φροντίδα του Κλιμακίου 
στις ενδιαφερόμενος ελληνικές υπηρεσίες, οι οποίες στη 
συνέχεια απέστειλαν τις σχετικές απαντήσεις στον αρμό¬ 
διο τομέα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στη διάρκεια του οικονομικού έτους 1993 διαπιστώθηκαν 
από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρα¬ 
βάσεις της κείμενης νομοθεσίας, (ενδεικτικές περιπτώ¬ 
σεις αναφέρονται στο Τρίτο Μέρος της Εκθέσεως), πολ¬ 
λές από τις οποίες είναι παρόμοιες με όσες έχουν επιση- 
μανθεί στις ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών, 
χωρίς όμως να αποτραπεί η επανάληψή τους το οικονομι¬ 
κό έτος 1993. 

Οι σημαντικότερες από τις παραβάσεις, περιληπτικά και 
κατά κατηγορία δαπανών, αναφέρονται στα εξής κυρίως 
θέματα: 

1. Κατάρτιση, έγκριση και εκτέλεση των προϋπολογι¬ 
σμών των Υπουργείων, Νομαρχιών και των Ν.Π.Δ.Δ. 
α. Μη έγκαιρη έγκριση των προϋπολογισμών των 
Ν.Π.Δ.Δ. 

Παρατηρήθηκε και κατάτο έτος 1993 καθυστέρηση στην 
έγκριση των προϋπολογισμών, η οποία (καθυστέρηση) ε¬ 
πηρεάζει δυσμενώς την εύρυθμη λειτουργία τόσο των ί¬ 
διων των νομικών προσώπων, όσο και τις ελεγκτικές δια¬ 
δικασίες του Συνεδρίου. Και ναι μεν, μέχρι της εγκρίσεως 
του νέου προϋπολογισμού είναι επιτρεπτή η πραγματο¬ 
ποίηση δαπανών, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, μέ¬ 
χρι ποσοστού 50% των αντιστοίχων πιστώσεων που είχαν 
διαμορφωθεί στο προηγούμενο οικονομικό έτος (άρθρο 
4 του ν.δ. 496/1974), πλην όμως, στις περιπτώσεις πρόω¬ 
ρης εξάντλησηςτου ορίου δυσχεραίνεται η αντιμετώπιση 
των αναγκών και ανακόπτεται η εξελικτική πορεία τους, α¬ 
φού οι δαπάνες παραμένουν αμετάβλητες. Περαιτέρω, 
λόγω της καθυστερημένης εγκρίσεως των προϋπολογι¬ 
σμών στις περιπτώσεις αυξήσεως των πιστώσεων του νέ¬ 
ου προϋπολογισμού, η οικονομική δραστηριότητα (άρα 
και η λειτουργική) συσσωρεύεται στο δεύτερο εξάμηνο 
του έτους, με συνέπεια τον περιορισμότων δυνατοτήτων 
ανπμετωπίσεως των ζητημάτων που ανακύπτουν, Επιση- 
μαίνονται ιδιαίτερα οι εγκρίσεις προϋπολογισμών κατάτο 
δεύτερο εξάμηνο του έτους 1993, των Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, 
Τ.Γ.Κ. και Δασών Αργολίδας, Τεχν. Επιμελητηρίου Ελλά¬ 
δος - Τμ/τος Δυτ. Κρήτης, Αθλητικού Κέντρου Νεότητας 
Αγίου Νικολάου, Εθνικού Γυμναστηρίου Σητείας (Ιούλιος 
1993), Νομ. Ταμείου Λασιθίου, Εθνικού Σταδίου 
Ορμυλίας Ν, Χαλκιδικής (Αύγουστος 1993) και Εθνικού 
Σταδίου Δομοκού (Οκτώβριος 1993). 
β. Αδιάθετες πιστώσεις-Αυξομειώσεις πιστώσεων- 
Αλλεπάλληλες αναμορφώσεις προϋπολογισμών 
Και κατά το έτος αυτό παρατηρήθηκαν περιπτώσεις, κα¬ 
τά τις οποίες έγινε εγγραφή πιστώσεων στους προϋπο¬ 
λογισμούς των Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς ν’ ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές ανάγκες, με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος 
τους να μην απορροφηθεί ή να παραμείνει εξ ολοκλήρου 
αδιάθετο. 

Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρήθηκε μόνο σε πιστώ¬ 
σεις, που από τη φύση τους θεωρούνται ελαστικές, αλλά 


και σε πιστώσεις κατεξοχήν σταθερές, όπως είναι οι μι¬ 
σθοί, τα ενοίκια κ,λπ., που είναι δυνατόν να προβλεφθούν 
με μεγάλη προσέγγιση. 

Παρατηρήθηκε, όμως, και το αντίθετο φαινόμενο. 
Πολλές δηλαδή πιστώσεις αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, με 
αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά πιστώσεων από άλ¬ 
λο κωδικό αριθμό εξόδων (Κ.Α.Ε.) ή από το αποθεματικό, 
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αν και προβλέφθηκαν πι¬ 
στώσεις στον προϋπολογισμό, δεν ευρέθηκαντελικά οι α¬ 
ναγκαίοι πόροι για να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις του 
φορέα. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του Ναυτι¬ 
κού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), το οποίο προέβλεψε πί¬ 
στωση στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου (431,6121 και 
611) για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, χρεωλύσια 
δανείων εσωτερικού και τόκους δανείων εσωτερικού, συ¬ 
νολικού ύψους 120.801.989.000 δραχμών, ουδεμία, ό¬ 
μως, πληρωμή πραγματοποίησε εις βάρος των πιστώσε- 
ωντούτων, προφανώς λόγω μη εξεύρεσης χρημάτων (βλ. 
Π Μέρος σελ. 187) με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να 
μην απηχεί την πραγματική κατάσταση. 

Αν ο περιορισμός στη διάθεση των πιστώσεων δεν απο¬ 
τελεί σκόπιμη ενέργεια απορρέουσα από την εφαρμογή 
συγκεκριμένων οικονομικών και νομισματικών μέτρων, 
αυτά προφανώς συμβαίνουν γιατί δεν προϋπολογίζονται 
ορθολογικά οι πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών Με¬ 
γάλα ποσά πιστώσεων που παραμένουν αδιάθετα, θα ή¬ 
ταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη άλλων 
επιτακτικών αναγκών του ίδιου ή άλλου φορέα. Οι ανα¬ 
μορφώσεις προϋπολογισμών που αποτελούν πλέον συ¬ 
νηθισμένο φαινόμενο, εφόσον δεν οφείλονται σε συμπλη¬ 
ρωματικές χρηματοδοτήσεις, μπορούν ν' αποδοθούν 
στον μη κανονικό προγραμματισμό των αναγκών κατά τη 
σύνταξη του προϋπολογισμού. Οι συνεχείς τροποποιή¬ 
σεις των προϋπολογισμών έχουν ως συνέπεια την αλλοί¬ 
ωση των αρχικών μεγεθών των εσόδων-και εξόδων και τη 
δημιουργία δυσχερειών κατά την εκτέλεσή τους. 
Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των προϋπολογι¬ 
σμών των Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
(ΤΑΞΥ), Τ.Γ.Κ. και Δασών, Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκο¬ 
μείου Καρδίτσας, που τροποποιήθηκαν 15, 12 και 11 φο¬ 
ρές, αντίστοιχα. 

γ. Μη έγκαιρη μεταβίβαση πιστώσεων 
Διαπιστώθηκε και κατά το έτος 1993 ότι στους δευτε- 
ρεύοντες διατάκτες και κυρίως στα περιφερειακά υποκα¬ 
ταστήματα των Ν. Π .Δ .Δ., η μεταβίβαση των πιστιίισεων με 
επιτροπικά εντάλματα γίνεται με καθυστέρηση και πολ¬ 
λές φορές στο τέλος του οικονομικού έτους. Αυτό έχει ως 
συνέπεια: α)τη χρονική μετατόπιση των δαπανών στο τέ¬ 
λος του οικονομικού έτους, β) την εσπευσμένη ενταλμα- 
τοποίηση δαπανών και γ) τη συσσώρευση μεγάλου αριθ¬ 
μού ενταλμάτων στα Μονομελή Κλιμάκια του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στο τέλος και κατά την παράταση του οικονο¬ 
μικού έτους. Έτσι, όμως, δυσχεραίνεται ο έλεγχος που γί¬ 
νεται κάτω από την πίεση της λήξεως του οικονομικού έ¬ 
τους. 

δ. Παραβάσεις διατάξεων για χρηματικά ενταλμάτα προ¬ 
πληρωμής (Χ.Ε.Π.) 

Κατά το εξεταζόμενο οικονομικό έτος παρατηρήθηκαν 
περιπτώσεις εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπλη¬ 
ρωμής (Χ.Ε.Π.), χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 32 του 
ν.δ. 321/1969 (για τη δημόσια διαχείριση) και 17 του ν.δ. 
496/1974 (για τα Ν.Π.Δ.Δ.), σύμφωνα με τις οποίες η έκ- 
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νλ.ϋ. .* Π ρ>. ! ·. για την πλϋί ωμή όα.ΠΛ'ών. γ..Π 
οι :·.·'.·.···. : τγ- λόγω ?πείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης 
'·... ·. - . ρύυάώςτουί'. δεν είναι δυνατόννατηρηθεί 

ν-'-ί’-' ντι δ·.υόι·'αοια. Η έκδοοη μη αναγκαίων 
Η. ύ;;:: ^ονώ'χυμα την πρόωρη δέσμευση 

.· ο·.ά· : ■;:λ··τι ρόωρη εκταμίπυση ίσων η 

ωοεις οι···}:·; χρηοσπκων ποσών. καθώς και την 
0: ; π’ .;·.·:.ΐι;>’ ι ό/·ιν..Γ·Ί ταυ προσωπικού. Πολλές φορές. 
■;·- ϊί>■·'Γ· ι>ι··.ααειΐ ι ϊ. Ίαί'ί ί/ε'.'-ςτν.ααρο:::ννί ".;ϊ · άιο'..··..! 
■>*.·■ ,;ι ·ο.·' . ο· π ζι π·:·;;".α αποδώσουν ερπε· 

,. ι 'πγτςι.σκμό). ο '..πη;.'ίθίί;ς εκδίδουν αποφάσεις 
'ιΐν·:ι ·;;',γ προθεσμίας η.τυδσεωσλογπρίί..ο»ϋ έ, 
: δ.·;·■··,'} λί κο Σί νέδμ.χ,' οχλεί εγγράφως τις σπηρεοίι. 

· •.·<".ί,; ,, :,ν,·'ί ία διιι;.ιιο>ογ·.··,,ικών η προβαίνει τελικά 

- ■·-'·'« ·> «τσσλυγκττικών γτ ·μζ <~>::ων εις βάρος των ο*ιό¬ 
ν ■ -·ι. V ί ί αρχο> όμως πε ρπττώσεις, κπ ϊ ά τις ο ποιες ου ■ 
*α····.·; ·.("τν ν ί <?:~θΐ\ ν(.:·■<:·.·..ν.ΥΊλογ'.σ χών πράξεων. 

·! Vυ: ν ·■·,. , ν„τ ι τνδπη' νλογαριασμό ύ 

- ,.· αποτνλΐσυα την πρόσθετη αηοσχόλπσ:; 

• ■ ;·.,τ; I έ,ιν,'.δμίΟυ νΐέ· Τϊ','' Τ.κδθΠ| !’νακΡΓμΙκών ή 
.*·:..ι· ι· ··. .κ' πράξ* ων ·· αΤγπο Μέρας της Ί κ.θ· ς 

: 2 λ· .Τηκτικός. περ* μώοεις που η προθεσμία 

>ν:ί7·:.ί,.·ς λογαριασμού Χ.Γ.:.Ρ. ηοοατάθηκε μέχπ και 
.ίδ - .*; 'ίπύώ'. κ:::ι ηεριιττώηί.ίς που το προϊόν X Γ Η. 

·, ;?■ !-.;ογ γ. 7 ίάαίο Ταμεία ως μη όιατεθέ ν. 

κύ ;.;>σ !':■ παρά;ασς τηςημτ,τ^αμίαςοποδόσεοΐςλί·- 
::αο;.·;τ! τ^γίλ ν.ι γ·νετα; 'ϋ. '·'■ -:ί και μίνα <γ,·<; 

•ιήΤό εις -ιοί · ιτροίλ^τιανναι: '·ο νιίμο, ο·. ςτνεηκι ς 

■>ι.αΐ.:ί·.·ις να ιφαομδζοντοι ιιε αυατηράτιρα. Επιρεν 
: ι: ι ς ν.: ί ν.ά ." ·: γ·. ■:■. ·; μ ί. 11 τ α δήμιε ι ■; γε> : - 

\.· ί'::>ν ΤΐΛλιδν ει'.'Λ-ίν'Οας ΟιΐώΤεΐνΚ; δί·;ί.!'0/’·0γ·)ΊΙΚΙι.ν 

- : γ .γ·.. επα&ίνίμ -·::ι δ·.< .χέρεκ' ααοδό:.τεϋ.'ς λογρρ»·:ι- 


»·'·...-Λντη .•.'η·α\μά , .ϋ:ν χω.Ο'ς ^Λίλογη Γιίατωση 

ί ;: Π.Λ Λ. ε»·Κί5οι·ν χρινιαακά ε>.οαλματα καθ' υ- 
’Ό. π: · .· '■ >><■·'■<;, :>ιΜ ον·3·/,οόφ~Γϋΐ ιτιάν ;·,ρτ.. 

• γ .;μδ α.ιίετνλταιια να επισιρέφο .α·τ. αΟεώρτμ :ι 
ι . . Γ ..ί παμι; ν ίο;ν τ,χ-γ-:τ; 1 ..:'.ν αργτ'νοίν ίίΟ> 


. '· ·. γ ·; :.·ο '■ ο \ι> ·.· ιο'μο ι· ι αο\α'·'? ο ι ·ο 11 τ ου Κράτ α υς. 

οΛογαίρο ςτ·Ί,' οικονομικού έτους 1993, η εκτέ- 
■ ν ά· ■ 'ίΓΪΟίϋί: Γ.Τ ■ >¥ > ρρώθ ηκ?· ΧΟΤΓ! Τί \ δΐάρχεπ Τ! |ζ ΠΠ- 
ό,-_ . ς : :κτ·'Λέ· το μ ττροί:Γθλογ·Γ7.ιού ιΤννόετοο 

7.·οαέ3λ;.ψε . ονόα δραχμών 9 Ιϊθ 7 19.000.000. έ- 
·.·. δε :ιι, ,ών .-αι/αράγΟΎΌν !β.034.80* 653.21 1 δρ<ιχ- 


ίξηοη τί·.:\· ε.τΓίΐιίάϊρων ιϊ.νΓΛ'.τι των αρχικών πρί?[3\έ- 
- ταυ .·Γ>αύ·τολογισμοιι) ανέρχεται τε 
’.οΟϋ 602 .711 ίραχιιές και τα Ίοοοοιό αυξήσεως έ- 
■· ων ιΐρα|7Υ/ .;.Έ;ίυν τομ τιροίίποΧε γιομτ,Ο ονήλ.θε ο . 
τρί'τιυ ϊ·.< λ :ιραέρχ::ται κυρίως ατό την αύξηατ] των 
,-άί τ.:.-., ':>.ο εαωτερικό δανν«αμό. Αόζησί! κατά 
■ 7 'Γ7 ν.· ΙΤ.Τ'6 ΓΌΟ. ί-’ίιΐράνιαπν και οι πλήρωμά.; 
τ τοπ-α ΓραΟ·ρο>ο.γίαΜηκαν, οι οποίες δυμορ- 
·ςλΐ}·ώι·.'!' το 'τοοό τ·»:·/15.313.645.216.000 δρπχ 
μ ί.μ ί". γ: ί.·οτα αυΓ,ήοεως επί των "οο βλέψεων 87,2'ί·, 


. τ τοί-υτοό αιιζήατ.ιυς 6Τ,31 ; Λ του οικονομικού έ 
1' 17 ?. Τα πλςρ.ν.Ηύντα έτοδ;»του*τπκτικοιί προύπο- 


• ;<(ΐ. Ί Μ; ·ιρ-·>α·ττ;λαγι£τ ( ’οΰ Λημοοίων ί·;·>ενδύ<,.··· 

::ν> ;\υα ν α το αοο»} των 76.53-1· 622 223.924 οραχμ ώ .· 

:· :ο οταιχειο του υπολόγου ουμιιιτιιριομων, αν <:οτ :τ ·α 
•·7ς ιν. αυτά ι;χ·νβιβλίωντοα ΓενικούΛογιοτηρ·οι. ιοα 


Κράτους πρακυΓΟί.» ό τ ι κατά το οικονομικό έτος 1993 το 
ούνο'.α των πδ· |ρ:,αμ·<.όν για εξυπηρέτηαΐ) του δημόσιου 
χρέυας αΎ|>θκ πε 7.680.988.192.815 δραχμές, καλύπτει 
ί·:. τ ο »ίΐ ·". το υ α, ·, νό * ^ 11 τ ω ν ττλι ιρωμιόν του τακτικού προ- 
{·· μιγιαμού κ(τι ίου υρούπολονιαμού δημοιτίωνεπενδύ- 
ν ι - !Γ>)(] ιών 16.02·! π22.923.924’ Για πρ· ίδια αιτία το 
,ος 1992 είχε πληρωθεί ποσό δραχμών 
♦ 8 5 ϋ,’.805.038 Όοοοτό 54, '4% επί των πληρώ) ιώνρ 
>· ;·ν ρωμές. δρπχι ιών 583.259 230 000, για την κάλ,υψη 
.<.. .·Α ·.··-.! ιμότ:<"' (επιχερηνησέις) των αοψαλισπκών ορ- 
•·α··;· >μ·-*ν και των οργανισμών ου πκών συγκοινωνιών κα- 
,ι.: , ι π· δ[ >αχυιί:·ν 7.680.938 192.815 για την εξυπηρέτηση 
. . · *ϋ.! ικ:ν ι υ χρέι.., ς ι· άλα ψ ον το 51.66% τοι,ι σ υνόλο υ 
■·..*.· 1 1 ;» ιμο.ιν Ίίΐυ τακΐΐχού προϋπολογισμού και του 

. ναι ί ι α γιο ι ι<·ύ ά··,;.οσίων επενδύο των 

Γν'τι ί ιοβολή προς έλε γχο απολογιστικών στοιχείων 
ί ";α;ν· τΊρήθι·ι·ι κοθυοιέρηστι στην υποβολή των υποκεί- 
... νων -τι. κοτσσταλτικό έλεγχο απολογιστικών στοιχείων 
ί. Π '.· Δ Ο.Ι.Λ. κα: κξαρτιομένιονσπό αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. 
·'.*■ λογ ■ ιριαογιο 1 , ι «ου καθυοτ ερει η υποβελτ) τους προς έ 
..·: ν γ ο ανέρχονται οε 32.472. 

■·*. Δαπάνες προμηθειών 

Ει ιισημέινθ» ικσν και κατά το έτος 1993 περιπτώσεις προ- 
μηθεικυς που έγιναν χωρίς τη διενέργεια τακτικού ή πρό¬ 
χειρου ιιειαδοιικού διαγωνισμού. Σε πολλές περιπτώσεις 
αι· υλ.ιΐ θ'ίθηκε η τακτική της κατατμήσεως της δαπέινης 
σε μικρότερα ποσό, ώστε το καθένα σπ' αυτά να μην υ- 
περ’βαίνίτ το ανώπίΓο όριο, πέραν του οποίου επιβάλλε- 
η διενέργεια διαγωνισμού, τακτικού ή πρόχειρου. 
7 ' μειώνεται άτι η διενέργεια διαγωνισμού αποτελεί ου- 
αιτιοτική προϋπόθεση, που τάσσεται από το νόμο για τη 
ό..·οψ.!>·:/·! των συμφερόντων του Δημοσίου και των 
λ'.Π.Γ- Α , η Γαροβίοσητης οττοίας καθιστότη δαπάνη μη 

νόμ-μτ, 

Διατί--απόθηκαν επίστις εκκαθαρίσεις δαπονοίν ττρομη- 
Γντών κατ εψριιογή άσχετον/διατάξεων Χαρακτηριστική 
ε ’/Ο' η περίπτωση εατά την οτιοία, ενώ η ανάθεση εκτέλε- 
ι.ττίι .' εργασ.ών έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
: ι υ ν ί 797/1988 και ι ου π δ. 173/1990 για τις προμήθειες, 
κατά την ενταλματ ο ποίηση της δαπάνης για την πληρωμή 
της πσ.οιβής στο δικαιούχο εκκαθαρίστηκαν παράνομο 
ι :·.! τκ.ν'ύ: 10.322.478 δραχμών για αναθεώρηση τιμών. 
11 469.420 δραχμών για Ιο Συγκριτικό Πίνακα και 
2 514 221 δραχμών *, ια τόκους υπερημερίας, τα οποία κα¬ 
ταβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, 
στον πρόκειται για εκτέλεση μόνο δημοσίων έργων 
(χρημ ένταλμα3028/1993του Οργανισμού Επαγγελματι¬ 
κής Γκτ σίδεε τιις Κατάρτισης βλ. Γ Μέρος οελ. 137) 

5 Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων 

Από τις παραβάσεις που επισημάνθηκαν στις δαπάνες ο- 
όο-πορ.Α ών εξόδων οι κυρτότερες αφορούσαν: 

Μη νόμιμη κσταβολη οδοιπορικών εξόδων και ημερή¬ 
σιας ε ■ ■:: ς έδρας αποζημιώσεως σε υπαλλήλους, για με- 
τακινήτη· ις τους, χωρίς προηγούμενη εγκριτική διαταγή 
του αρμοδίου οργάνου. 

Εκκαθάριση ημερήσιας αποζημίωσης για ημέρες πε- 
,.-·.σοό··.ί [:·ες -ων πναφεραμένων στη σχετική διαταγή με- 
τ<· 'κι τ 

• ►. ιΐςντκ. -'δοιτκ,ι-Ίκών εξόδων και ημερήσιας εκτός 
κ. ι'.:■:■·;; ίιρΐΊ. 0 ;- .-τ Μομάρχη. κατά παράβαση των 
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κείμενων διατάξεων (ν.δ. 65/1973. όπως ιοχύει). 

Εκκαθάριση χιλιομετρικής αποζημίωσης, αντί του οψει- 
λόμενου αντίτιμου του εισιτηρίου των μαζικών μέσινν με¬ 
ταφοράς. 

_Μη νόμιμη καταβολή ημερήσιας αποζημ'ώσεως σε υ¬ 
παλλήλους για μετακινήσεις τους σε απόσταση μικρότε¬ 
ρη των 30 χιλιομέτρων από την έδρα τους. 

_ Εκκαθάριση πλήρους ημερήσιας αποζημίωσης για την 
ημέρα της επιστροφής, αντί του 1/2 αυτής. 

_ Μη νόμιμη εκκαθάριση δαπανών κινησεως απ ο σπα¬ 
σμένου υπαλλήλου, του οποίου η απόσπαση είχε λήξει. 

Εκκαθάριση πλήρους ημερήσιας αποζημίωσης, (αντί 
του 1/2 αυτής), σε υπάλληλα που δια νυχτέρευσε σε μι¬ 
σθωμένο από την υπηρεσία του ξενοδοχείο 

6. Δαπάνες εκτελέσεως δημοσίων έργων Κατά το έτος 
1993, όπως και κατάτα προηγούμενα έτη. διαπιστώθηκαν 
παραβάσεις της νομοθεσίας για την εκτέλεση δημοσίων 
έργων Ειδικότερα διαπιστώθηκαν; 
α Έλλειψη ορθού προγραμματισμού - Υπερβάσεις 
Οι υπερβάσεις της συμβατικής οξιάς στην εκτέλεση των 
δημοσίων έργων αποτελούν σχεδόν μόνιμο φαινόμενο. 
Αυτό οφείλεται είτε στην έλλειψη ορθού προγραμματι¬ 
σμού (υπό την έννοια ότι οι μελετες των έργων που συ- 
ντάσσονται είναι ατελείς) είτε σι η φαινομενική επέκταση 
των εκτελουμένων έργων {ενώ πρόκειται περί αυτοτελών 
νέων έργων). Αποτέλεσμα των υπερβάσεων ουτών είναι, 
κατά την πορεία εκτελέσεως των έργων, η ανατροπή των 
αρχικών προϋπολογισμών, η σύνταξη αλλεπάλληλων συ¬ 
γκριτικών πινάκων και πρωτοκόλλω ν αναθεωρήσεως των 
τιμών (λόγω των συνεχών παρατάσεων στην προθεσμία 
περατώσεως τους) και. τελικά, ο υπερδιτιλαοιαομός του 
κόστους των έργων κατά παράβαση, πολλές φορές, ρη¬ 
τών διατάξεων του νόμου Ενδεικτικά αναφέρονται ορι¬ 
σμένες από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο Γ 
Μέρος της εκθέσεως. 

Έργο: "Κατασκευή Αυτοκ-'δρόμου Νεμέας-Τρίπολης, 
Τμήμα Βελανιδιά Αρτεμισίου", το συυβατικό ποσό των 
2.138.723 883 δραχμών με εννέα (9) Συγκριτικούς 
Πίνακες ανήλθε στο ποσό των 12.555.997.894 δραχμών, 
ήτοι ποσοστ ό υπέρβασης του συμβατικού ποσού 587% 

Έργο: Αυτοκινητόδρομος Αθηνών-Κορίνθου. τμήμα 
Κακιά Σκάλα-Ισθμός από χλμ. 52+930 μέχρι χλμ. 
58+264", το συμβατικό ποσό των 462.474.375 δραχμών, 
με έξι (6) Συγκριτικούς Πίνακες ανήλθε στο ποσό των 
2.302.844.086 δραχμών, ήτοι ποσοσιό υπέρβασης του 
συμβατικού ποσού κατά 398% (βλ. Π Μέρος σελ. 181). 
β. Υψηλά ποσοστά εκπτώοεως 

Παρατηρήθηκε ότι η έκπτωση, που έδωσαν οι εργολάβοι 
κατά τις δημοπρασίες, οε πολλές περιπτώσεις κυμάνθη¬ 
κε από 60-80%, όπως αναφέρεται στο Τρίτο Μέρος της 
Εκθέσεως. Τα υψηλά ποσοστά εκπτώσεων δημιουργούν 
εύλογες απορίες για την ακρίβεια των μελετών και κυ¬ 
ρίως, για τον τρόπο που οι εργολάβοι θα επιδιώξουν την 
κάλυψη των μεγάλων εκπτώσεων. Τις περισσότερες φο¬ 
ρές. βέβαια, η τελική δαπάνη των έργων υπερβαίνει τον 
αρχικό προϋπολογισμό, και σε ορισμένες περιπτώσεις υ¬ 
περδιπλασιάζεται. 

γ. Καθυστέρηση παραλαβής έργων-Παράταση προθε¬ 
σμιών 

Διαπιστώθηκαν ουσιώδεις καθυστερήσεις στην παραλα¬ 
βή των έργων και μεγάλες παρατάσεις προθεσμιών {άρ¬ 
θρο 10παρ. 2ν.δ. 1266/1972 και 5παρ 4ν 1418/1984), με 


αποτέλεσμα να. πληρώνονται σημαντικά ποσά κατά τη 
διαδικασία αναθεωοησεως των τιμών σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του ν. 889/1979 και του άρθρου 10 του ν. 
1418/1984. 

7. Αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπές αμοιβές 

Κατά τον ελεγχο των αποδοχών και λοπών αμοιβών δια¬ 
πιστώθηκαν πολλές περιπτώσεις λανθασμένων υπολογι¬ 
σμών και μη νομίμων εκκαθαρίσεων. Οι διαπιστώσεις αυ¬ 
τές αναφέρονται στ α έξης κυρίως θέματα: 

Χορήγηση διαφόρων επιδομάτων (οικογενειακών βα¬ 
ράω θέοε.ίος, διαχειριστικών λαθών, τροφής, παραγωγι¬ 
κότητας ειδικών συνθηκών, ανθυγιεινής εργασίας, αλλο¬ 
δαπής) χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

Εσφαλμένος υπολογισμός της αμοιβής δικηγόρων για 
υπηρεσίες που πράοψεραν σε Ν.Π.Δ.Δ . ως και μη νόμιμη 
καταβολή αμοιβής οε δικηγόρους από Ν.Π.Δ.Δ. για νομι¬ 
κές συμβουλές κα' γνωμοδοτήσεις που παρείχαν σ' αυτά, 
επειδή οι εργασίες αυτές ανάγονταν στα καθήκοντα των 
ορνάνων των νομικών προσώπων. 

Μι} νόμιμη καταβολή αποζημιώσεως του άρθρου 49του 
ν. 993/1979. καθώς και περιπτώσεις εσφαλμένου υπολο¬ 
γισμού της αποζημιώσεως αυτής. 

_Μη νόμιμη προσμέτρηση υπηρεσιών, για χορήγηση 
προσαυξήσεω ν ή για κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια 
του ν. 1505/1984. 

_ Εκκαθάριση αποζημίωσης για εφημερίες γιατρών του 
Ε.Σ.Υ. που δεν είχαν πραγματοποιηθεί. 

Μη νόμιμος υπολογισμός δώρων (Χριστουγέννων 
κ.λπ) 

Μη νόμιμη καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του ν. 
103-1975. 

Μη νόμιμη καταβολή υπερωριακής αποζημιώσειπςτου 
ν. 1505/1984 σε εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθ¬ 
μιας εκπαίδευσης, ως και σε προσωπικό με σχέση εργα¬ 
σίας ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι αποδοχές καθορί¬ 
ζονται σύμφωνα με πς διατάξεις του ν 1505/1984. εφό¬ 
σον για την υπερωριακή απασχόληση του δεν εκδόθηκε η 
απο το άρθρο 17 του ν 1505/1984 προβλεπομενη απόφα¬ 
ση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων. 

Μη νόμιμη καταβολή σε υπαλλήλους υπερωριακής α¬ 
ποζημιώσεως, για χρόνο προγενέστερο της προσλήψεώς 
τους. 

_ Εκκαθάριση, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολο¬ 
γισμού οικονομικού έτους 1993, αποζημιώσεως για υπε- 
ρωριακη εργασία πραγματοποιηθείσα το έτος 1992 κατά 
παρύβαοητου άρθρου 17του ν. 1505/1984 (μη ύπαρξη πι- 
στώσεως!. Για την αιτία αυτή ενταλματοποιήθηκε. μόνο α¬ 
πό το Ι.Κ.Α., δαπάνη συνολικού ποσού 1.442.910.939 
δραχμών. 

_ Μη νόμιμη καταβολή αποζημιώσεως για μη χορηγηθεί- 
σα κανονική άδεια σε γενικό γραμματέα υπουργείου, νο¬ 
μάρχη, γιατρούς του Ε.Σ.Υ., υπαλλήλους ειδικών θέσεων, 
κ.λπ . 

_ Εκκαθάριση αποδοχών υπάλληλου για χρόνο προγενέ¬ 
στερο της δημοσιεύσεως της οικείας πράξεως διορισμού 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

_ Εκκαθάριση αποζημίωσης για προσφερθείσα διδακτι¬ 
κή εργασία 800 ωρών σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίμη- 
νης φοίτησης, για την ολοκλήρωση του οποίου χρειάζο¬ 
νταν συνολικά 240 ώρες. 

8. Κατοχή δεύτερης Θέσης-Υπέρβαση ανώτατου ορίου 
απολαβών 
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Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παραβάσεως του γενικού 
απαγορευτικού κανόνα (άρθρο 1 του ν. 1256/1982) κατο¬ 
χής δεύτερης θέσης από υπαλλήλους και συνταξιούχους 
του δημοσίου τομέα, με συνέπεια να καταλογιστούν από 
το αρμόδιο Β’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνέδριου για τα 
χρηματικά ποσά που έλαβαν παράνομα. Ενδεικτικά ση¬ 
μειώνεται: 

_ Με την 65/1993 πράξη του Β' Κλιμακίου καταλογϊσθι ικε 
μόνιμος γιατρός δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος, με 
το ποσό των δραχμών 574.795, που εισέπραξε αχρεω- 
οτητα, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1983 μέχρι 
31.7.1983, από δεύτερη θέση ως καθηγητής ΤΕΙ, την ο¬ 
ποία κατείχε παράνομα. 

_ Με την 341/1993 πράξη του ίδιου Κλιμακίου καταλογί¬ 
στηκε καθηγητής ΑΕΙ με ποσό δραχμών 5.260.358, που ει¬ 
σέπραξε αχρεώστητα κατά τα χρονικό διάστημα από 
14.7 1989-19.8.1991 από τη θέση του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ολυμπιακής Αεροπορίας, 
την οποία κατείχε παράνομα. 

Διαπιστώθηκαν επίσης περιπτώσεις συνταξιούχων του 
δημοσίου τομέα, που εισέπραξαν αμοιβές από θέση τους 
στον τομέα αυτό ανώτερες των 3/5 των ακαθαρίστων α- 
ποδοχώντου Προέδρου του Αρείου Πάγου κατά παράβα¬ 
ση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ.3δ του ν. 1256/1982. 
Οι επιπλέον αυτές αμοιβές καταλογίστηκαν εις βάρος 
τους με πράξεις του Β’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Ενδεικτικά αναφέρονται τέτοιοι καταλογι¬ 
σμοί: 

_ Για ποσό δραχμών 1.542.391, που εισέπραξε αχρεώ¬ 
στητα συνταξιούχος του Δημοσίου από τη θέση του στην 
ΕΒΟ από 1.10.1982 μέχρι 31.10 1991 (πράξη Β’ Κλιμακίου 
90/1994). 

_ Για ποσό δραχμών 27.718.894, που εισέπραξε αχρεώ¬ 
στητα συνταξιούχος του δημοσίου τομέα από τη θέση της 
σε υπηρεσία του τομέα αυτού από 1.5 1985 μέχρι 
31.8.1993 (πράξη Β’ Κλιμακίου 50/1994). 

_ Για ποσό δραχμών 634.764, που εισέπραξε αχρεώστη¬ 
τα συνταξιούχος του δημοσίου τομέα από τη θέση της σε 
υπηρεσίατου τομέα αυτού, από 1.1,1991 μέχρι 25.6.1992 
(Πράξη Β’Κλιμακίου 430/1993). 

_ Για ποσό δραχμών 723.190, που εισέπραξε αχρεώστη¬ 
τα συνταξιούχος του Δημοσίου από θέση του στο ΙΚΑ, α¬ 
πό 1.1.1992 μέχρι 31.12.1992 (Πράξη Β’ Κλιμακίου 
368/1993). 

_ Για ποσό δραχμών 254.473. που εισέπραξε αχρεώστη¬ 
τα συνταξιούχος του Δημοσίου από θέση σε υπηρεσία 
του Δημοσίου, από 5.8 1985 μέχρι 30.6.1986. (Πράξη Β’ 
Κλιμακίου 442/1993). 

9. Συμβούλια-Επιτροπές 

Πολλά χρηματικά εντάλματα, που αφορούσαν αποζη¬ 
μίωση μελών συμβουλίων και επιτροπών, επιστράφηκαν 
αθεώρητα για τους εξής κυρίως λόγους: 
α) Για εσφαλμένο υπολογισμό της κατά συνεδρίαση α¬ 
μοιβής 

β) Η αμοιβή δεν προβλεπόταν από διάταξη νομού, 
γ) Οι συνολικές μηνιαίες πρόσθετες απολαβές υπερέ- 
βαιναν το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής 
θέσης, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 104 
παρ. 2 του Συντάγματος. 

10. Προσλήψεις 

Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού 
κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων (έλλειψη του κα¬ 
τά περίπτωση απαιτούμενου τυπικού προσόντος, ανεπί¬ 


τρεπτες παρεκκλίσεις από το μέτρο αναστολής των προ¬ 
σλήψεων και διορισμών κ.λπ.). 

11. Φορολογικές παραβάσεις 

Διαπιστωθήκαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθε 
αίας και του κώδικα τελών χαρτοσήμου. Οι περισσότερες 
από τις παραβάσεις αυτές αφορούσαν κυρίως μη παρα¬ 
κράτηση Π εσφαλμένο υπολογισμό του παρακρατητέου 
φόρου εισοδήματος, ως και τη μη έκδοση του νομίμου, 
κατά περίπτωση, φορολογικού στοιχείου. 

12 Δαπάνες μη προβλεπόμενες από διάταΕη νόμου 
Χρηματικά εντάλματα κρίθηκαν μη θεωρητέα, γιατί αφο¬ 
ρούσαν δαπάνες που δεν προβλέπονταν από διάταξη νό¬ 
μου ούτε εξυπηρετούσαν τους σκοπούς ή τις λειτουργι¬ 
κές ανάγκετ των φορέων που τα εξέδωσαν. 

13. Εντολή πληρωμής δαπάνης για δεύτερη φορά χρη¬ 
ματικά εντάλματα επιστραφηκαν αθεώρητα για το λόγο ό¬ 
τι αφορούσαν δαπάνες, που είχαν ήδη εξοφληθεί με 
προηγούμενα χρηματικά εντάλματα (διπλή πληρωμή). 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κρατικού 
Θέατρου Βόρειας Ελλάδος, το οποίο ενταλματοποίησε 
δαπάνη 38 000.000 δραχμών για καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών <π ο ΙΚΑ, ενώ από τα συνημμένα στο χοηματικό 
ένταλμα δικαιολογητικά προέκυπτε ότι η απαίτηση αυτή 
του ΙΚΑ είχε αποσβεσθεί με καταβολή το έτος 1990 (βλ. 

Γ’ Μέρος, σελ. 154). Επίσης από τον Οργανισμό Επαγ¬ 
γελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης ενταλματοποιήθη- 
κε ποσό 2.174.300 δραχμών για καταβολή οδοιπορικών ε¬ 
ξόδων και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης, για με¬ 
τάβαση στο εξωτερικό, υπαλλήλων του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας, ενώ το ποσό αυτό είχε ήδη καταβληθεί 
με προηγούμενα χρηματικά εντάλματα (βλ. Γ’ Μέρος σελ. 
137). 

14 Εντολή πληρωμής δαπάνης που υπερέβαινε το οφει- 
λόμενο ποσό 

Διαπιστώθηκαν πολλές περιπτώσεις εσφαλμένης εκκα- 
θαρίσεως και ενταλματοποιήσεως ποσών μεγαλύτερων 
από τα οφείλομε να. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ίο Νομαρχιακό Ταμείο Καρδί¬ 
τσας που ενταλματοποίησε ποσό 44 500.000 δραχμών 
για επιχορήγηση του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας- 
Σοφάδων και γύρω κοινοτήτων για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου “Αγωγός μεταφοράς ύδατος.“ ενώ απάτην ε- 

πισυναφθείσα στο χρηματικό ένταλμα πιστοποίηση εκτε- 
λεσθεισών εργασιών προέκυπτε ότι το ύψος του κόστους 
των εκτελεσθεισών μέχρι 13.12.1993 εργασιών ανερχό¬ 
ταν στο ποσό των 22.302.000 δραχμών, δηλαδή ενταλμα- 
τοποιήθηκεπαράνομα ποσό 22.198.000 δραχμών επίπλέ- 
οντου οφειλομένου.(βλ. Γ’Μέρος σελ. 74) 

15. Ενταλματοποίηση παραγραμμένων αξιώσεων 
Επιστράφηκαν αθεώρητα χρηματικά εντάλματα, γιατί οι 

απαιτήσεις των δικαιούχων (κυρίως αναδρομικών αποδο¬ 
χών) είχαν παραγραφεί. 

16. Μη νόμιμες αποσπάσεις 

Παρατηρήθηκαν και κατά το έτος 1993 περιπτώσεις α¬ 
ποσπάσεων υπαλλήλων του Ι.Κ.Α. κατά παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 17 του β.δ. 993/1966. 

17. Εκκαθάριση δαπάνης χωρίς νόμιμα δικαιολογητικά 
Δαπάνη, ύψους 433 213.172 δραχμών, που αφορά αμοι¬ 
βή εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφερε σε εκτέλεση 
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της από 18.2.1993 σύμβασης, στο Δημόσιο για την απο¬ 
κρατικοποίηση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ε- 
νταλματοποιήθηκε χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
(μελέτες, πορίσματα εργασιών κλπ), ώστε να κριθεί από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο η νομιμότητα της (χρηματικά ε¬ 
ντάλματα 2651. 2652, 4162 και 4163/1993 της ΥΕΕ σιο 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, (βλ. Γ Μέρος σελ. 85). 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ 
ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Κατά το έτος 1993 δημοπρστήθηκε το Εργο: "Ανακαίνι¬ 
ση Β’ ορόφου κτιρίου Βουλής" προϋπολογισμού 
190 000.000 δραχμών, το οποίο κατακυρώθηκε σιο μειο¬ 
δότη που προσέφερε 83.371.405 δραχμές, δηλαδή ποσο¬ 
στό έκπτωσης 67.31%. επί της αξίας του προϋπολογι¬ 
σμού, πράγμα που κρίνεται αδικαιολόγητο. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Προληπτικός έλεγχος 
Μη νόμιμες προσλήψεις 

Με την 2/1993 πράξη του 1ου Μονομελούς Κλιμακίουτου 
Ελεγκτικού Συνεδρίου τ.πιστράφηκε αθεώρητο το χρημα¬ 
τικό ένταλμα 226/1993 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
των δύο φύλων, γιατί περιλάμβανε και πληρωμή αποδο 
χών, ποσού 250.674 δραχμών, σε υπάλληλο της υπηρε 
αίας αυτής που είχε προσληφθεί χωρίς να έχει τα οριζό¬ 
μενα απάτηνπαρ 2του άρθρου 71 τουν. 1943/1991 προ¬ 
σόντα (αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ, 
διετή εμπειρία κ λπ.) 

Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) 

Με διαδοχικές υπουργικές αποφάσεις παρατάθηκε η 
προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού, χρηματικών ενταλ¬ 
μάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων, σημαντικών ποσών, με υπόλογο την Τράπε¬ 
ζα της Ελλάδος, που αφορούν δαπάνες προμήθειας, από 
το εξωτερικό, μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξο¬ 
πλισμού, με αποτέλεσμα αυτά να παραμένουν υε εκκρε¬ 
μότητα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά α- 
ναφέρεται ότι η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού των 
ΧΕΠ 41/1980 δραχμών 69.816.625, 32/1981 δραχμών 
78.907.671,40, 25/1982 δραχμών 122.034.256, 49/1983 
δραχμών 134.814.608. 121/1984 δραχμών 141.928.896 
20/1385 δραχμών 160.300.000, 64/1986 δραχμών 

195.000 000, 33/1987 δραχμών 211 202.3^9, 65/1988 
δραχμών 209.000.000, παρατάθηκε, αντίστοιχα, 
28,26,24,17,20,20,11,7,3 φορές. Οι δημιουργούμενες α¬ 
πό το λόγο αυτό δυσχέρειες ελέγχου της ορθής διαχείρι¬ 
σης είναι προφανείς. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Προληπτικός έλεγχος 

Παρατηρήσεις επι του προΰπολογισμού-Αδιάθετες πι¬ 
στώσεις 

Φορέας 110 : Κεντρική Υπηρεσία 


Από τ ,ς πιστώσεις τριών (3) ΚΑΕ (817,1722 και 1725), που 
αφορούσαν μισθώματα μηχανικού εξοπλισμού, προμή¬ 
θεια μτ ιχανημάτων φωτοαντιγραφής και προμήθεια ηλε¬ 
κτρονικών υπολογιστών, συνολ'κού ποσού δραχμών 
395.000.000, παρέμεινε αδιάθετο ποσό δραχμών 
263.575.698, ενώ οι πιστώσεις του ΚΑΕ 813, που αφορού¬ 
σαν μισθώματα κτιρίων, ποσού δραχμών 112.000 000 πα- 
ρέμειναν εξ ολοκλήρου αδιάθετες. 

Φορέας 210 Διπλωματική Υπηρεσία 
Οι πιστώσεις του 871 ΚΑΕ που αφορούσαν αμοιβές φυ 
σικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου, ποσού 
δραχμών 20.160.000 παρέμειναν εξ ολοκλήρου αδιάθε¬ 
τες. 

Μη νόμιμα δικαιολογητικά δαπανών 
Με την 23/1994 πράξη του 2ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
12958, 13011, 13012, 13013και 13014/1993 χρηματικά ε¬ 
ντάλματα πληρωμής (συνολικού ποσού δραχμών 
3 702.462) από τα οποία το πρώτο (ποσού δραχμών 
3.290.340) αφορούσε δαπάνη προμήθειας προσκλήσε¬ 
ων, επισκεπτηρίων καρτών κ.λπ. και τα άλλα έξοδα φιλο¬ 
ξενίας ξένων επισήμων στην ημεδαπή και αυτό γιατί οι 
σχετικές προμήθειες προσκλήσεων κ.λ.π έγιναν χωρίς 
πρόχειρο διαγωνισμό, κατά παράβαση των διατάξεων της 
παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 1797/1983 (ΦΕΚ 164 Α') και 
της αριθ. ΠΤ/620/18-5-1992 (ΦΕΚ 352 Β’) κοινής απόφα¬ 
σης των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου ενώ οι δα¬ 
πάνες φιλοξενίας πραγματοποιήθηκαν με βάση εγκριτι¬ 
κές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών που εκδόθη- 
καν χωρίς την προηγούμενη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Ειδικών Δαπανών του άρθρου 12 ίου ν. 
419/1976 (ΦΕΚ 221 Α'), όπως ορίζεται από τις διατάξεις 
της παρ 2 του άρθρου 145 του ίδιου νόμου και του άρ¬ 
θρου 22 του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α'). Τα ως άνω χρημα¬ 
τικά ενταλματα δεν- επανυποβλήθηκαν για θεώρηση 
Με την 24/1993 πράξη του 2ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
11841/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ποσού δραχ¬ 
μών 6 175.000 που αφορούσε δαπάνη του Γενικού 
Προξενείου Κωνσταντινουπόλεως (καταβολή αποζημίω¬ 
σης οε ξένη εταιρεία) γιατί δεν προσκομίζονταν νόμιμα α¬ 
ποδεικτικά στοιχεία ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης. τ 0 
χρηματικό ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε για θεώρηση. 

Επίδομα Αλλοδαπής 

Μετην2/1993 πράξητου 2ου Μονομελούς Κλιμακίουτου 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
544/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 
689.532, που αφορούσε καταβολή διαφορών επιδόματος 
κατοικίας και επιδόματος αλλοδαπής, σε Σύμβουλο 
Πρεσβείας Β'που υπηρετούσε στη ΜΑ ΕΟΚ, με την αιτιο¬ 
λογία ότι η δαπάνη δεν ήταν νόμιμη κατά το μέρος που α¬ 
φορούσε καταβολή διαφορών λόγω αυξήσεωςτου ποσο¬ 
στού του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής από 10 σε 
20% (άρθρο 22του ν. 2020/1992. ΦΕΚ 153 Α’), γιατί δεν 
συνέτρεχε στο πρόσωπό του φερομένου ως δικαιούχου η 
προϋπόθεση της αρχαιότητας που απαιτείται από τις δια¬ 
τάξεις της παρ. Γ’ της Φ038-58/31 3.1988 (ΦΕΚ 177 Β’) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ¬ 
νησης, Εξωτερικών και Οικονομικών που κυρώθηκε με το 
άρθρο 25 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α’), αφού ήταν ο μό¬ 
νος που υπηρετούσε στην ως ανω αντιπροσωπεία. Το πα- 
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ραπάνω χρηματικό ένταλμαεπανυποβλήθηκε χαι θεωρή ¬ 
θηκε με μειωμένο ποσό κατά 239 196 δραχμές 

Αποζηι ιιώσεις 

Με την 6/1993 πράξη του 2ο<. Μονομελούς Κλιμάκιου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιο τράφηκε αθεώρητο το 
1680/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχ 
μών 1 691 463, που αφορούσε καταβολή αποζημίωσης, 
για υπερωριακή εργασία και εργασία νυκτε ρινών και εξαι¬ 
ρέσιμων ημερών, στους υπαλλήλους ου γραφείου 
Υφυπουργού Εξωτερικών, γιατί μέρος της δαπάνης αφο¬ 
ρούσε αποζημίωση για υπερωριακή εργασία και εργασία 
νυχτερινών και εξαιρέσιμων ήμερων που προσφερθηκε 
πριν από την πρόσληψη τους. 7 ο χρηματικό έντ αλμα επα 
νυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο ποσο κατα 
880.284 δραχμές. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Προληπτικός έλεγχος 

Παρατηρήσεις επί του προ υπολογισμού· Αδιάθετες πι¬ 
στώσεις- Μη έγκαιρη μεταβίβαση πιστώσεων 
Οι πιστώσεις του ΚΑΕ 0813 των ειδικών φορέων περιφε¬ 
ρειακών υπηρεσιών 071.151,193,194,290 ώ 1 0 και 330 που 
αφορούσαν "μισθώματα κτιρίων", συνολικού ποσού 
505.984.000 δραχμών παρέμειναν εξ ολοκλήρου αδιάθε¬ 
τες. 

Στο φορέα 231, οι πιστώσεις τεσσάρων (4) ΚΑΕ 
(0813,1722,7221,1355), που αφορούσαν “μισθώματα κτι¬ 
ρίων, προμήθεια μηχανημάτων φωτοαντιγράφων προμη 
θείες κινητών και ακινήτων.κατ' αποκοπή χορήγημα για 
καθαριότητα”, συνολικού ποσού 261.155.000 δραχμών 
παρέμειναν εξ ολοκλήρου αδιάθετες 
Στο φορέα 390. οι πιστώσεις δύο (2) ΚΑΕ (0813, 135»;. 
που αφορούσαν 'μισθώματα κτιρίων και κατ αποκοπή χο¬ 
ρήγημα καθαριότητας", συνολικού ποσού 21.010.000 
δραχμών, παρέμειναν εξ ολοκλήρου αδιάθετες. 

Στο φορέα 193 από την πίστωση του ΚΑΕ 0813. που α¬ 
φορούσε "μισθώματα κτιρίων", ποσού δραχμών 
230.000.000 παρέμεινε αδιάθετο ποσο 199 206 868 
δραχμών. 

Στο φορέα 231. από την πίστωση του ΚΑΕ 0813, που α 
φορούσε "μισθώματα κτιρίων”, ποσοιι 659 686.000 δραχ¬ 
μών. παρεμεινε αδιάθετο ποσό 624.767 764 δραχμών. 

Σε σύνολο έντεκα (11) ΚΑΕ (083-3, 0334, 0851, 0861, 
0869, 0899, 1151, 1421, 1511, 1511 1612), του φορέα 
155, που αφορούσαν διάφορες δαπάνες γ·.α πλυντικά, α 
μοιβες για συντήρηση και επισκευή κτιρίων, μεταφορικών 
μέσων, λοιπού εξοπλισμού, προμήθειες τροφίμων, καυσί¬ 
μων και λιπανπκών. συνολικού ποσού 116.500.000 δραχ¬ 
μών, παρέμεινε αδιάθετο υπολοιπο 94.902 18$ δραχμών. 
Η μεταβίβαση των πιστώσεων οτπ δευτερεύοννα διατά- 
κτη με επιτροπικά εντάλματα του Υπουργείου Εσωτερι¬ 
κών έγινε με μεγάλη καθυστέρηση Ενδεικτικά αναφέρο- 
νται τα 806, 877. 899/1993 επιτροπικά εντάλματα του 
Υπουργείου, συνολικού ποσού £2.542.100 δραχμών που 
εκδόθηκαν την τελευταία ημέρα του έτους (31.12.1993) 

Συμβούλια-Επιτροπές 

Με την 35/1994 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτ ικού Συνεδρίου στο Νομό Ευρυτανίας, επιστράφη¬ 


καν αθεώρητα τα 1463 και 1465/1993 χρηματικά εντάλμα¬ 
τα πληρωμής της ΥΕΕ σιη Νομαρχία Ευρυτανίας, που α¬ 
φορούσαν πληρωμη αποζημίωσης στα μέλη του Νομαρ¬ 
χιακού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριά¬ 
σεις του. επειδή παρανόμως εκκαθαριζόταν αποζημίωση 
στο αιρετό μέλος-Διευθυννν) του Κλάδου γιατρών ΕΣΥ. α¬ 
φού ο. συνολικές μηνιαίες πρόσθετες απολαβές του υπε- 
ρεβαιναντο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών της οργανι¬ 
κής του θέσης, κατα παράβαση του άρθρου 104 παρ. 2 
του Συντάγματος Τα χρηματικά εντάλματα αντικαταστά- 
θηκαν από τα 15 1 6 και 1517/) 993 όμοια με μειωμένα πο- 
οα και θεωρήθηκαν 

Με την 29/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμάκιου του 
Ελεγκτικού Συνεδριαυ στο Νομό Χαλκιδικής επισιραφηκε 
αθεώρητο το 2137/1993 χρηματικό ένταλμα της ΥΕΕ στη 
Νομαρχία Πολυγύρου, που αφορούσε πληρωμή αποζη 
μίωσης ο ι ον πρόεδρο και τα μέλη του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου, επειδή 1) Στα μέλη δημοσίους υπαλλήλους 
εκκαθαρίστηκε αποζημίωση πέραν του ορίου των πέντε 
(5; ωρών για κάθε συνεδρίαση κατά παράβαση της 
2063922/7414,0022/20-9 1989 (ΦΕΚ 620 τ. Β’) κοινής α- 
πόφαστις-Γ,ον Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και 
2, γ ια τον καθαρισμό του ποσού της αποζημίωσης στα μέ¬ 
λη ιδιώτες δεν εκδοθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εσωτερικών που απαιτείται από τις δια¬ 
τάξεις του τιρθοου 8παρ. 2του ν. 754/1978 (ΦΕΚ 17τ. Α’), 
οτ.ιος αντίκσταοτάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 
1160/1981 (ΦΕΚ 147 Α',. 7ο ένταλμα επανυποβλήθηκε με 
μειωμένο ποσο και θεωρήθηκε. 

Με την 80/1993 πράξη του Μονομελούς- Κλιμακίου του 
Ελεγκακού Συνεδρίου στο Νομό Αχάϊας, επιστράφηκε α¬ 
θεώρητο το 7997/1993 χρηματικό ένταλμα, που αφορού¬ 
σε καταβολή αποζημίωσης μελών Επιτροπής (πρόσλη¬ 
ψης) προσωπικού και αυτό γιατί οι σχετικές συνεδριάσεις 
της Επιτροπής έγιναν εντός του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας <α> δεν οφειλόταν αποζημίωση (παρ. 1 του άρ¬ 
θρου 18του ν 1505/1984). Το χρηματικό ένταλμα δενε- 
παναφερθηκε για θεώρηση. 

Δαπάνες μη προβλεπάμενες οπό διάταξη νόμου 
Με την : 10/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ονο Νομο Θεσσαλονίκης, επιοτρά- 
ψηκε αθεώρητο το 681/1993 χρηματικό ε σαλμα της ΥΕΕ 
στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, που αφορούσε καταβολή 
εξόδων για παράθεση δείπνου στα μέλη συνεργείου απα¬ 
σχολούμενου υπερωριακώς (για την έκδοση των αποτε¬ 
λεσμάτων των εκλογών ι, ;ς 10.10.1993), επειδή η δαπάνη 
δεν προβλ ίπεται από διάταξή νόμου. Το χρηματικό έ¬ 
νταλμα δεν επαναφερθηκε νια θεώρηση. Το ίδιο θέμα α¬ 
ντιμετωπίστηκε και στη Νομαρχία Κυκλάδων (ΧΕ 383, 
4981/1993) 

Με την 13,1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Λακωνίας, επιστράφηκε 
αθεώρητο το 1374993 χρηματικό ένταλμα της ΥΕΕ στον 
ίδιο Νομό, που αφορούσε καταβολή ειδικής εκλογικής α¬ 
ποζημίωσης σι. ιδιώτη για το λόγο. ότ> δεν προβλέπεται, 
από τις κείμενες διατάξεις χορήγηση τέτοιας αποζημιω¬ 
θείς σε άτομα που δεν έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ίδιά- 
τη ι σ 

Φορολογικές ι ιαραβάσεις 

Με την 59/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου οτο Υπουργείο Δικαιοσύνης, επι- 
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στράφηκε αθεώρητο το 25717/1993 χρηματικό ένταλμα 
της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (ΥΕΕ) στη Νομαρ¬ 
χία Ανατολικής Αττικής, που αφορούσε καταβολή αξίας 
προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, για το λόγο, ότι ως 
δικαιολογητικό στοιχείο της προμήθειας επισυναπτόταν 
απόδειξη λιανικής πώλησης (και όχι τιμολόγιο), κατά πα¬ 
ράβαση του άρθρου 12 του Κώδικα βιβλίων και στοιχείων 
(π.δ, 186/1992 ΦΕΚ 84 τ. Α'). Το ένταλμα αυτό δεν επανυ- 
ποβλήθηκε για θεώρηση. 

Για τον ίδιο λόγο επιστράφηκε αθεώρητο και το 
3053/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής της ΥΕΕ στο 
Νομό Ρεθύμνης, που αφορούσε προμήθεια ειδών κυλικεί¬ 
ου. 

Αποζημίωση για μη χορήγηση κανονικής άδειας 
Με τα Πρακτικά της 75ης/3-11-1992 συνεδρίασης του ! 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Θέμα Β’) κρίθηκε 
μη θεωρητέο το χρηματικό ένταλμα 1773/1992 της ΥΕΕ 
της Νομαρχίας Λέσβου που αφορούσε καταβολή αποζη¬ 
μίωσης στον πρώην Νομάρχη Λέσβου για μη λήψη κανο¬ 
νικής άδειας, με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη 
δεν ήταν νόμιμη, αφού ούτε από τις διατάξεις του 
Υπαλληλικού Κώδικα, ούτε από άλλες γενικές ή ειδικές 
διατάξεις που ρυθμίζουν το υπηρεσιακό ή μισθολογικό 
καθεστώς των Νομαρχών, προβλέπεται η καταβολή τέ¬ 
τοιας αποζημίωσης. 

Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίω¬ 
ση 

Με την 28/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 


Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Φλώρινας, επιστράφηκε 
αθεώρητο το 1417/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
της ΥΕΕ, στον ίδιο Νομό με την αιτιολογία ότι εκκαθαρί¬ 
ζονταν οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας απο¬ 
ζημίωση στο Νομάρχη Φλώρινας, για την πρώτη εγκατά¬ 
στασή του, κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων (ν.δ. 
65/1973 όπως ισχύει). 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού 
Αδιάθετες πιστώσεις 

Οι πιστώσεις των ΚΑΕ 9123 "Επισκευή Ιδρυμάτων" πο¬ 
σού 21.770.000 δραχμών και 9474β' “Εκτέλεση έργων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας” ποσού 10 249.622 δραχμών 
του Νομαρχιακού Ταμείου Πειραιά εμειναν εξ ολοκλήρου 
αδιάθετες. 

Από την πίστωση του ΚΑΕ 9479γ “Κατεδαφίσεις αυθαι¬ 
ρέτων", ποσού 16.223.164 δραχμών του Νομαρχιακού 
Ταμείου Πειραιά παρέμεινε αδιάθετο υπόλοιπο 
16.099.237 δραχμών. 

Καθυστέρηση στην έγκριση των προϋπολογισμών,κατά 
παράβαση του άρθρου 4 του ν.δ. 496/1974. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις των Νομαρχια¬ 
κών Ταμείων Βοιωτίας, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας. 
Λασιθίου, Ρεθύμνης, των οποίων οι Προϋπολογισμοί ε- 
γκρίθηκαν σας 1-6-1993, 30-3-1993, 3-6-1993, 19-8-1993 
και 29-4-1993 αντίστοιχα. 



Εκτέλεση έργων 

Πίνακας Αναθέσεως έργων με μεγάλη έκπτωση 



Νομαρχιακά 


Ποσά σε δρχ. του 

Ποσά σε δρχ. 

Ποσοστό 

Ταμεία 


προϋπολογισμού 

της συμβάσεως 

έκπτωσης % 

Αιτ/νίας 

Περίφραξη και διαμόρφωση αυλείου χώρου 

ΤΕΛ Μεσολογγίου 

70 000.000 

27.646.304 

64.00 

Αιτ/νίας 

Βελτίωση επαρχιακού δικτύου επαρχιών 
Μεσολογγίου-Ναυπακτίας 

20 000.000 

12.157.623 

53.11 

Αιτ/νίας 

Επικάλυψη χειμάρου 

ΚΑΤΟΥΡΛΗ-Δ' Φάση 

60.000.000 

27.203.980 

65 85 

Αιτ/νίας 

Διαμόρφωση αυλείου χώρου 2ου Γυμνασίου 
Μεσολογγίου-κτίριο Κυριαζή 

10.000.000 

4.938.013 

58 00 

Αιτ/νίας 

Ασφαλτόστρωση οδού Γαβαλούς-Κουρτολέίκα 
προς Ι.Μ. Κατερινούς 

15.000.000 

6.593.713 

70.00 

Αιτ/νίας 

Εκβάθυνση ανατολικού διαύλου Λ/Θ 

Μεσολογγίου Αιτωλικού και ευρύτερης περιοχής 

100.000.000 

51.335.900 

50.00 

Αιτ/νίας 

Πλακόστρωση κήπου ηρώων Μεσολογγίου- 
Β'Φάση 

9.000.000 

4 459.333 

57.00 

Αργολίδας 

Βελτίωση ΕΟ Ορεινής Αργολίδας (Στέρνας- 
Λυκείας-Σκοτεινής-Γ κούρα) 

20.000.000 

8.588.307 

63.35 

Αργολίδας 

Βελτίωση επαρχιακής οδού Κρανίδι-Ερμιόνη- 
θερμησία 

25.000.000 

11.704.111 

56.72 

Αργολίδας 

Βελτίωση οδού Τολού-Αγια Ελεούσα- 
Ίρια-Καρνεζέΐκα 

20.000.000 

10.361.110 

54.00 

Αρκαδίας 

Βελτίωση βατότητας δρόμων περιοχής 

Ν.Δ. Μανπνείας 

40.000.000 

16 892.078 

62.03 

Αρκαδίας 

Δρόμος από ΕΟ Τρίπολης προς Βλαχοκερασιά- 
Μάναρι 

90.000.000 

29 003 869 

71.51 

Αρκαδίας 

Αρδευτικό έργο Βούτση-Μοναστηράκι- 
Κοντοβάζαινα (Τμήμα Γ) 

18.000.000 

10.684.869 

53.00 

Αρκαδίας 

Βελτίωση βατότητας δρόμων περιοχής Κυνουρίας 

20.000.000 

9 337 698 

54.65 

Αρκαδίας 

Βελτίωση βατότητας δρόμων περιοχής ΒΑ Γορτυνίας 

30.000.000 

9 773 997 

70.34 

Αρκαδίας 

Βελτίωση βατότητας δρόμων περιοχής Μανπνείας 

35.000.000 

14 160 089 

61 11 

Αρτας 

Βελτίωση τμήματος κόμβος Αράχθου Κιάφα- 
Επαρχιακής οδού Άρτας-Ροδαυγής. 

160 000.000 

73 408.965 

52.34 
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Νομαρχιακά 

Ταμεία 


Ποσά σε δρχ. του 
προϋπολογισμού 

Ποσά σε δρχ. 
της συμβάσεως 

Ποσοστό 
έκπτωσης % 

“Αρτας 

Κατασκευή δύο διδακτηρίων Β’θμιας Εκπαίδευσης 
στο Δήμο “Αρτας 

850.000.000 

360.025.651 

59.86 

Αν. Αττικής 

Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου 

ΔΓ Χαλανδρίου 

27.000.000 

12.032.920 

66.00 

Αχαϊας 

Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου στα Μποζαϊτικα 
Πατρών 

1.900.000.000 

1.016.014.528 

52.00 

Αχαϊας 

Προσθήκη Δημοτικού Σχολείου 48ου Πατρών 

ΘΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ 

31.540.000 

50.90 

Αχαϊας 

Αποπεράτωση Γυμνασίου-Λυκείου παραλίας Πατρών 

205.000.000 

102.158.287 

53.86 

Αχαϊας 

Δρόμος Ακράτας-Ζαρούχλας 

70.000.000 

35.655.553 

63.00 

Αχαϊας 

Κατασκευή δρόμου προς παραλία Λακόπετρας 

23.000.000 

8 858.040 

67.00 

Βοιωτίας 

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Λεονταρίου 
(Β'φάση) 

11.800.000 

6.241.239 

56.00 

Βοιωτίας 

Βελτίωση οδού ΠΕΟ Μαυροματίου 

55.000.000 

22476.839 

65.09 

Βοιωτίας 

οδός Καπαρέλλι- Άγιος Βασίλειος 

30.000.000 

13.791.573 

57.50 

Βοιωτίας 

Τουριστική εκμετάλλευση και αξιοποίηση φυσικού 
κάλλους στο όρος Ελικώνας 

100.000.000 

31 627.526 

72.20 

Γρεβενών 

Νηπιαγωγείο Δήμου Γρεβενών 

45.000.000 

25 223.759 

52 00 

Γρεβενών 

Δρόμος Ζιάκα-Περιβολίου 

150.000.000 

64.932.502 

60.00 

Γρεβενών 

Δρόμος Παναγιάς-Σαρακήνας 

100.000.000 

42589.814 

68.00 

Γρεβενών 

Ασφαλτόστρωση δρόμου Πυλωρών-Βάρης 

155.000.000 

86 391.378 

50.60 

Γρεβενών 

Βελτίωση δρόμου Μικρού Σειρηνίου-Αμυγδαλέων 

150.000.000 

54.203.470 

73 69 

Γρεβενών 

Δρόμος προς Μοναχίτι 

155 000.000 

84,914.254 

50.11 

Γρεβενών 

Δρόμος από Πόρο προς Λαγκαδάκι 

150.000.000 

48 199.276 

76.00 

Γρεβενών 

Ασφαλτόστρωση δρόμου Ποντινής-Χρώμιο 

120.000.000 

68967.714 

50.00 

Γρεβενών 

Βελτίωση δρόμου προς Γήλοφο 

150.000.000 

58564.514 

63.86 

Γρεβενών 

Βελτίωση δρομου Μηλιάς-Κιβωτού-όρια Νομού 

150.000.000 

52.391.509 

74.00 

Γ ρεβενών 

Γεώφραγμα Αγίου Γεωργίου 

28.000.000 

11 988.273 

69.47 

Γρεβενών 

Γεώφραγμα Ποντινή ς 

33.040.000 

11.320.169 

70.00 

Δράμας 

Μεταφορά πεδίου βολής Χωριστής στη θέση 
Νικηφόρος 

40.000.000 

11.198.542 

68.00 

Δράμας 

Φράγμα περιφερειακής Τάφρου Καλού Αγρού 
(Β'Φάση) 

15.300.000 

5.416.543 

68.00 

Δράμας 

Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης Σχολικού 
Εργαστηριακού Κέντρου (ΣΕΚ) 

30.000.000 

9.752.929 

64.35 

Δράμας 

Βελτίωση κεντρικής θέρμανσης 8ου Δημοτικού 
Σχολείου Δράμας 

9.000.000 

3.415.488 

64.00 

Δράμας 

Φράγμα Καλλιθέας 

35.000.000 

11.496.008 

63.00 

Έβρου 

Βελτίωση Εθνικής οδού Νο 51 από κόμβο Λαγυνών, 
μέχρι κόμβο Λαδιάς 

450.000.000 

113 944.543 

80.16 

Έβρου 

Κατασκευή επενδεδυμένης Τάφρου και ενίσχυση 
υπερβλήτου αναχώματος Ν. Βύσας-Πυθίου 

200.000.000 

76 378.778 

68.04 

Εύβοιας 

Οδός Στενή-Στρόπωνες 

100.000.000 

44.039.549 

63.00 

Εύβοιας 

Οδός Βρύση-Μανίκια-Σέττα (Β' Φάση) 

100.000.000 

42.704.320 

61.18 


Ηλεκτροδότηση λιμένος και παραλίας Κύμης 

20.000.000 

8.607.434 

61.00 

Εύβοιας 

Οδός Τραχήλι-Κρεμασιός και οδός Θαρρούνια-Σέττα 

80.000.000 

35.114.893 

59.05 

Εύβοιας 

Λιμενικά Αλμυροποτάμου 

50.000.000 

20 091.146 

57.77 

Εύβοιας 

Οδός Λέπουρα-Κάρυστος (Α’φάση) 

150.000.000 

62.752.071 

56.04 

Εύβοιας 

Οδός Παραδείσι-Γιαννίτσι μετά διακλάδωσης 
προς Αυταίο (Β’φάση) 

100.000.000 

46.400.808 

55.91 

Εύβοιας 

Οδός Παραδείσι-Επαρχιακή 

10.000.000 

4 655.346 

53.00 

Εύβοιας 

3ο Δημοτικό Σχολείο (οικοδομικές εργασίες και 

Η/Μ εγκαταστάσεις) 

300.000.000 

147 535.021 

52.00 

Εύβοιας 

Κρηπιδότοιχος Αμαρύνθου 

50.000.000 

21.707.170 

51.52 

Ευρυτανίας 

Διάνοιξη δρόμου Πρόδρομος-Ροσκά 

20.000.000 

6.240.020 

69.00 

Ευρυτανίας 

Διαπλάτυνσεις-Τεχνικά έργα-ασφαλτόστρωση 
δρομου Καρπενήσι-Προυσός-Καστανιά (Γ' Φάση) 

110.000.000 

57 896.109 

51.84 

Ευρυτανίας 

Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου 

Ν. Ευρυτανίας 

7.000.000 

3 479.470 

51.00 

Ευρυτανίας 

Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας επαρχιακού 
οδικού δικτύου Ν. Ευρυτανίας 

15.000.000 

7 188.754 

53.00 

Ευρυτανίας 

Βελτίωση δρόμου Προυσού-Κουλίου 

21.000.000 

10 580.695 

58.00 

Ευρυτανίας 

Κατασκευή δρόμου-Ακόνια-Κρυονέρι περιοχής 
Κερασοχωρίου 

20.000.000 

5 267.153 

72.00 

Ζακύνθου 

Αποπεράτωση αιθουσών Γυμνασίου Μαχαιράδου 

10.000.000 

4335.738 

57.00 

Ζακύνθου 

Αποκατάσταση ζημιών γέφυρας Χαρτάτα Κατοσταριού 

10.000.000 

6.307.854 

55.00 

Ζακύνθου 

Επισκευή κεντρικής θέρμανσης 1ου Γυμνασίου 
Ζακύνθου 

25.000.000 

12.994.386 

54.00 

Ζακύνθου 

Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Εθνικού Σταδίου 

25.000.000 

10.749.504 

54.12 
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Νομαρχιακά Ποσά σε δρχ. του ] Ποσά σε δρχ. Ποσοστό 

Ταμεία προϋπολογισμού } της συμβάσεως έκπτωσης % 


Ηλείας 

Κατεδαφίσεις επικινδύνων ετοιμόρροπων κτιρίων 
πληγέντων από τους σεισμούς της 26.3.1993 

14η Εργολαβία 

3.500.000 

1.860.008 

61 


7η Εργολαβία 

5.000.000 

2.498.921 

59 


10η Εργολαβία 

3.500.000 

1.786.257 

59 


2η Εργολαβία 

3.500.000 

1.786.258 

59 


1η Εργολαβία 

15.000.000 

7.172.643 

57 

Ηλείας 

Διευθέτηση χειμάρων 

42.700.000 

21.111.056 

54.99 

Ηλείας 

Ύδρευση κοινοτήτων και συνοικισμών Αγίου Ηλεία 
Πηνείας-Μέλισσας κ.λπ. 

60.000.000 

30.426.868 

52.07 

Ηλείας 

Επισκευή και συντήρηση Λυκείου Κρεστένων 

9.000.000 

4.762.511 

57.00 

Θεσπρωτίας 

Πλακόστρωση λιμένος Σαγιάδας 

35.000.000 

17.672.476 

65.00 

Θεσπρωτίας 

Αποκατάσταση βατότητας δρόμου από διακλάδωση 
Κεραμίτσας προς Μηλέα 

3.000.000 

872.566 

73.00 

Θεσ/νίκης 

Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ΕΑΚ Ευόσμου 

150.000.000 

75.486.577 

54.21 

Θεσ/νίκης 

Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου επαρχιακού οδικού 
δικτύου Θεσ/νίκης 

50.000.000 

16.568.200 

63.48 

Ιωαννίνων 

Επισκευή και συντήρηση Διοικητηρίου Ιωαννίνων 

30.000 000 

15.134 136 

56.76 

Ιωαννίνων 

Γ υμνάσιο Σταυρακίου 

400.000 000 

203.797.131 

56.92 

Ιωαννίνων 

Νηπιαγωγείο Μπάφρας 

75.000 000 

43.297 261 

53.95 

Καβάλας 

Στραγγιστικό δίκτυο αγροτικού αναδασμού Ερατεινού 
Πέρκης-Πεδιάδος Νέστου 

177.000.000 

57 139 472 

73.00 

Καβάλας 

Λιμενικά έργα Σκάλας Καλλιράχης Θάσου 

12.000.000 

6.035.209 

54 00 

Καβάλας 

20ό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας 

100.000.000 

51.988.312 

55.00 

Καρδίτσας 

Οδός Μητρόπολη-Μορφοβούνι 

200.000.000 

83 568.926 

63.00 

Καρδίτσας 

Προσθήκη Β'υπέρτου Ισογείου ορόφου και 
εξωραϊσμού του κηρίου Υποκαταστήματος ΙΚΑ 

200.000.000 

108.412.291 

56.05 

Καρδίτσας 

Οδός Ρεντίνα-Ζαχαράκη 

200.000.000 

61 846.697 

70.63 

Καρδίτσας 

Οδός Πευκόφυτο-Στεφανιάδα 

180.000.000 

89.615.894 

52.00 

Καρδίτσας 

Κατασκευή οδού Πευκόφυτο-Φράγμα 

130.000.000 

57.819.105 

58.24 

Καρδίτσας 

Βελτίωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Νομού 

100.000.000 

48.002.120 

54.19 

Καρδίτσας 

Ανόρυξη τριών αρδευτικών γεωτρήσεων στις 
Κοινότητες ΛεύκηςΊτέας-Δαφνοσπηλιάς 

24.190.000 

9.129.130 

56.95 

Καρδίτσας 

Περίφραξη και διαμόρφωση αυλείου χώρου 
του ΚΠΣ Παλαμά 

6.500.000 

3.074.444 

56.00 

Κιλκίς 

Κατασκευή φράγματος Μεταμόρφωσης 

8.000.000 

2.481.685 

71.00 

Κιλκίς 

Επισκευή διδακτηρίων (3η Εργολαβία) 

8.700.000 

3.945.040 

57.00 

Κοζάνης 

Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο Ιο Δημοτικό 
Σχολείο Κοζάνης 

5.500.000 

2.263.801 

55.00 

Κοζάνης 

Κατασκευή Εθνικού Σταδίου Νεαπόλεως Κοζάνης 

8.500.000 

3.025.303 

58.00 


Κατασκευή οδού Αλωνάκια-ΣιδεράΛιβαρά 

28.000.000 

9.377.572 

64.00 


Κατασκευή οδού Παλαιοκάστρου-Δαφνερό όρια 
Νομού Κοζάνης 

45.000.000 

15.202.570 

62.96 

Κοζάνης 

Ασφαλτόστρωση οδού Χρώμιο όρια νομού Κοζάνης 

27.000.000 

10.556.071 

56.88 

Κορινθίας 

Κατασκευή οδού Ξυλοκάστρου-Τρίκαλα 
(Τμ. Χαρτσιάνικα-Ρέθι) 

31.500.000 

7.236.896 

73.00 

Κορινθίας 

Βελτίωση επαρχιακής οδού Λαυκα-Διάσελο Καστανιάς 

48.000.000 

24.592.286 

62.97 

Κορινθίας 

Κατασκευή τμήματος επαρχιακής οδού Λάυκας- 
Διάσελο Καστανιάς 

24.000.000 

9.069.866 

73.00 

Κορινθίας 

Επίστρωση γηπέδου Μπάσκετ με 3Ρ0ΒΤ301_ 

ΕΑΚ Κορίνθου 

6.000.000 

2.043.466 

60.00 

Κυκλάδων 

Βελτίωση και σήμανση οδικού δικτύου Νάξου 

63.000.000 

32.710.108 

56.00 

Κυκλάδων 

Επαρχιακή οδό Νάξου-Εγγαρών-Απόλλωνα Ν. Νάξου 

31.500.000 

16.123.939 

50.96 

Κυκλάδων 

Επαρχιακή οδός Νάξου-Μελάνων-Κυνιδάρου 

36.000.000 

18.509.250 

50.99 

Κυκλάδων 

Ασφαλτόστρωση δρόμου Χώρας-Ποταμιάς 

Χαλκείου Ν. Νάξου 

90.000 000 

44.238.821 

52.97 

Κυκλάδων 

Βελτίωση και σήμανση οδικού δικτύου Νομού (Σύρου) 

48.500 000 

24.293993 

53.60 

Λακωνίας 

Δρόμος Πανηγυρίστρα “Περιστέρι-Γ ράμμουσα" 

5.000.000 

1 528 895 

68.00 

Λακωνίας 

Βελτίωση οδού Χάρακα-Κυπαρίσσι 

15.000 000 

4.409.233 

66.00 

Λακωνίας 

Δρόμος Δρύαλλος-Βάμβακα-Μίνα 

9.000 000 

3.102.042 

63 00 

Λακωνίας 

Δρόμος Σελεγουδίου-Καστανέας-Μελιτίνης 

5.000 000 

1.874.276 

57 00 

Λακωνίας 

Δρόμος Κεραμωτή-Νεάπολη 

24.000.000 

10.561.503 

50,60 

Λακωνίας 

Δρόμος Μονεμβασιά-Άγιος Φωκάς-Νεάπολη 

15 500.000 

5.928,566 

58,18 

Λακωνίας 

Δρόμος Πανηγυρίστρα-Περιστέρι-Γράμμουσα 

2 500.000 

735.920 

70.00 

Λακωνίας 

Δρόμος Κεραμωτή-Νεάπολη 

50.693.000 

15.325.286 

66.70 

Λακωνίας 

Δρόμος Βλαχιώτη-Αστέρι-Γλυκόβρυση-Ελαία 

8000.000 

2 065.780 

71.00 

Λακωνίας 

Δρόμος Κολαράς-Μαραθέα- 
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Νομαρχιακά 

Ταμεία 


Ποσά σε δρχ του 
προϋπολογισμού 

Ποσό σε δρχ. 
τηςσυμβάσεως 

Ποσοστό 
έκπτωσης % 


Άγιος Βασίλειος ΕΟ Γυθείου 

3 000 000 

1.172.623 


Λακωνίας 

Διευθέτηση χειμάρρων 2ο Σύμπλεγμα 

20.000 000 

6.600 000 

61.94 

Λακωνίας 

Διευθέτηση χειμάρρων Ιο Σύμπλεγμα 

19.000 000 

5.703.205 

65.97 

Λακωνίας 

Δρόμος από ποτάμι εις θέση Κολαρά 

5.000 000 

1.622.750 


Λακωνίας 

Δρόμος Κολαρά-Μαραθέας Αγιος Βασίλειος ΕΟ 

6.000.000 

3.030.612 

58.03 

Λακωνίας 

Μαρίνα Μονεμβασιάς 40.000.000 

17.883,805 

51.00 


Λακωνίας 

Δρόμος Κεραμωτή-Νεάπολης 

50.693 000 

15.325 266 

66 70 

Λακωνίας 

Δρόμος Βλαχιωτη-Αστερι-Γλυκόβρυση-Ελαία 

8.000.000 

2.065 788 

71.00 

Λακωνίας 

Δρόμος Δρύαλος-Βαμβακού-Μίνα-Σανταριά 

9.000.000 

3.102 042 

63.00 

Λακωνίας 

Διευθέτηση χειμάρρων 1 ο Σύμπλεγμα 

19.000.000 

5 703.203 

65.97 

Λακωνίας 

Δρόμος Κεραμωτή-Νεάπολη 

24.000.000 

10.561 503 

50.60 

Λακωνίας 

Δρόμος Μονεμβασιά Άγιος Φωκάς-Νεάπολη 

15.500.000 

5.928 566 

58.18 

Λακωνίας 

Δρόμος Κσλαρά-Μαροθέα-Άγιος Βασίλειος ΕΟ 

8.000.000 

3.030 612 

58.03 

Λασιθίου 

Βελτίωση κατά τμήματα της οδού Νεάπολη- 
Οροπέδιο Λασιθίου (β φάση) 

75.000 000 

37.902.159 

58.98 

Λασιθίου 

Δρόμος Κριτσό-Λατώ και γέφυρα εξόδου Κριτσάς 

40.000 000 

21.705.103 

52.31 

Λασιθίου 

Βελτίωση κατά τμήματα οδού Νεάπολη-Οροπέδιο 
Λασιθίου (Γ' φάση) 

30.000.000 

13.874 805 

57.87 

Λασιθίου 

Αγροτική οδοποιία επαρχίας Σητείας (δρόμος 
Ζήρος-Απίδια-Αγ Τριάδα) 

20.000.000 

8.286.751 

63 02 

Μεσσηνίας 

Αγροτική οδοποιία επαρχίας Τριφυλίας Β' 1993 

14 000.000 

5.697.093 

56 00 

Μεσσηνίας 

Ασφαλτόστρωση Πλατανόβρυσης-Βούτακας 

17 000.000 

6.427 736 

57.00 

Μεσσηνίας 

Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Μεσσηνίας 

10.000.000 

3.614.800 

69.00 

Μεσσηνίας 

Βελτίωση 8ης ΕΟ Φάση 5η 

30.000.000 

11.260 886 

60.00 

Μεσσηνίας 

Οδοποιία επαρχίας Πυλίας 

48.000.000 

19.421.443 

53.58 

Μεσσηνίας 

Αγροτική οδοποιία Πυλίας 1993 

16.000.000 

7.019 298 

60.00 

Μεσσηνίας 

Κατασκευή παραλλήλων έργων αναδασμού 
Δωρίου-Ψαρίου 

64.000 000 

30.502.808 

62 00 

Μεσσηνίας 

Κατασκευή περίφραξης στίβου Εθνικού 

Σταδίου Πύλου 

17.000.000 

8.487.457 

6261 

Μεσσηνίας 

Εργα υποδομής Ελοιοχωρίου 

15.000.000 

6.091.470 

56.00 

Μεσσηνίας 

Διαμόρφωση αυλείου χώρου στο Δημοτικό 

Σχολείο Πύλου 

33 000.000 

12.300.220 

60 99 

Ξάνθης 

Συμπληρωματικές εργασίες στο αρδευτικό 
δίκτυο Θαλασσιάς-Κρεμαστής 

6 500 000 

3 328.039 

53 00 

Ξάνθης 

Στράγγιση και αντιπλημμυρική προστασία 
(χείμαρρος Βονιάνου-ΑυΕεντίου) 

3.500.000 

1.741.148 

53 00 

Ξάνθης 

Αγροτική οδοποιία 25,000.000 

13.152.550 

51.00 


Ξάνθης 

Μελέτη και κατασκευή 6ου παιδικού Σταθμού Ξάνθης 

263.730.000 

140 015.260 

52.26 

Ξάνθης 

Βελτ ίωση και κατασκευή Τμήμστος της ΕΟ 8 

Βαφέϊκα-Γεννησέα-Άβδηρα 

236.000.000 

75.842.642 

66.73 

Ξάνθης 

Αξιοποίηση Λιμ. Λάγος-Προστ. στομίου και 
διαύλου εκβαθ. Διαμ. χώρου Κρηπιδώματος 

246.000.000 

117.339.920 

67 50 

Ξάνθης 

Αξιοποίηση λιμενος Λόγους, διαμόρφωση χώρου 

85.000.000 

50.259.921 

51.00 

Ξάνθης 

Κατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Κουτσού 

5.000.000 

2 468.905 

51.00 


Επισκευές στο Μειονοτικό Σχολείο Σημάντρων 

6.000.000 

3.097,368 

51.00 

Ξάνθης 

Κατασκευή 2ου Λυκείου-Γ υμνασίου Ξάνθης 

112.000.000 

60 073.723 

51.00 

Ξάνθης 

Αποπεράτωση επισκευών Γυμνασίου-Λυκείου 
Σταυρούπολης 

2.000.000 

991.200 

58.00 

Ξάνθης 

Κατασκευή φράγματος στο χείμαρρο Λασπία 
περιοχής Μαγγάνων 

11.623.000 

5.301.434 

59.00 

Ξάνθης 

Αξιοποίηση δύο αρδευτικών γεωτρήσεων 

Ν Ξάνθης (Σταυρ.-Νεοχωρι) 

25.000.000 

12.933.998 

50.53 

Πέλλας 

Κατασκευή μονάδας Τεχνικού νεφρού στο Γ ενικό 
Νομαρχ. Νοσοκομείο Εδεσσας 

33.000.000 

15.749.691 

62.00 

Πέλλας 

Δημοτικό σχολείο Αγίου Αθανασίου 

55.000.000 

27.545.471 

61.68 

Πέλλας 

Αντιπλημμυρικό έργο Αψάλου-Ξιφιανής-Αλώρου 

15.000,000 

6.237.626 

62.00 

Πέλλας 

Αποπεράτωση νηπιαγωγείου Γιαννιτσών 

10.000,000 

411.149 

61.00 

Πέλλας 

Κατασκευή 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας 

45.000.000 

20.553.172 

66.11 

Πέλλας 

2ο Λύκειο -2ο Γ υμνάοτο Γ ιαννιτσών 

6.000.000 

4.411.149 

54.00 

Πιερίας 

Αλιευτικό καταφύγιο Λιτόχωρου (Γ'εργολαβια) 

85.000.000 

35.311.581 

51.03 

Πιερίας 

Αποπεράτωση εργασιών στο 7ο Γυμνάσιο Κατερίνης 

95.000.000 

33.922.174 

58.30 

Πιερίας 

Διευθέτηση αυλείου χώρου Γυμνασίου Πλαταμώνα 

10.000.000 

4.005.294 

53.00 

Πιερίας 

Γυμνάσιο Περίστασης (Γ'εργολαβια) 
εργασίες αυλείου χωοου 

19.000.000 

7.937.954 

59.00 

Πιερίας 

Προσθήκη στο Δημοτικό Σχολείο Δίου 

100.000.000 

46.139.478 

55.16 

Πιερίας 

Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
και διαμόρφωση αυλείου χώρου 1ου Δημοτικού 
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Νομαρχιακά 

Ταμεία 


Πιερίας 

Ρεθύμνης 

Ρεθύμνης 

Ρεθύμνης 

Ρεθύμνης 

Ρεθύμνης 

Ρεθύμνης 

Ρεθύμνης 

Ρεθύμνης 

Ροδόπης 

Ροδόπης 

Ροδόπης 

Ροδόπης 




Σερρών 

Σερρών 

Τρικάλων 

Τρικάλων 

Τρικάλων 

Φλώρινας 

Φλώρινας 

Φλώρινας 

Φλώρινας 

Φλώρινας 

Φλώρινας 


Φωκίδας 

Φωκίδας 

Φωκίδας 

Χανίων 

Χανίων 


Σχολείου Λιτοχώρου ( Β' εργολαβία) 

Δημοτικό Σχολείο Μηλέας 

Διαπλάτυνση δρόμου Φουριρουρά-Λαχριά 

Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου επαρχιών 

Αμαρίου και Μυλοποτάμου 

Δρόμος Πλατανιές-Κεντροχώρι 

Ανέγερση κτιρίου για την στέγαση του 1 ουειδικού 

σχολείου Ρεθύμνης 

Επισκευή και συντηρηση οδικού δικτύου επαρχιών 

Ρέθυμνου και Αγίου Βασιλείου 

Βελτίωση οδικού δικτύου 'δρόμος Κισσού Κάμπος- 

Δρύμισκος” 

Κατασκευή κεντρικής θέρμανσης στο 8ο Δημοτ ικό 
Σχολείο Ρεθύμνης 

Διαπλάτυνση ασφαλτόστρωση του επαρχιακού 
δρόμου Γαράτου-Αξός-Ανώγεια 
Ολοκλήρωση εκουσίου αναδασμού Αγ. θεαδώρων- 
Μαυροματίου-Ξυλαγαννίς-Ν.Σιδηροχωρίου ΒΦάση. 
Αποκατάσταση γεφυρών και τεχνικών έργων οδικού 
δικτύου Ν. Ροδόπης 

Σήμανση οδικού δικτύου Ν Ροδόπης 1993 
Σύνδεση πόλης Κομοτηνής με σχολές ΟΑΕΔ 
και Πανθρακικό Στάδιο Β’ φάση 
Σύνδεση ακτής Πετρωτών με επαρχιακό δίκτυο 
Προστασία λιμένα Καρλοβασίου συνέχιση εργασιών 
Δρόμος Ηραίου Αεροδρόμιο 
Δρόμος Σπαθαραίοι-Παγώνδα 
Δρόμος Μυτιληνιοί-Σάμος 

Ανακαίνιση οδού ΣΣ Αγγίστας-Πρώτης-Ι.Ν. Ανάληψης 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Νομαρχιακού 
Ταμείου και κτιρίων Διοίκησης 
Επισκευή διδακτηρίου και Η/Μ εγκαταστάσεων 
5ου Λυκείου Σερρών 

Αξιοποίηση χιονοδρομικού κέντρου Λουλιά- 
Συντήρηση οδού προσπελάσεως 
Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Πόλης 
Βελτίωση και ασφάλ/ση οδού Κονισκού Φωτεινού 
Ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής κερκίδων και 
αποδυτηρίων στο Εθνικό Στάδιο Καλαμπάκας 
Κατασκευή κλειστού Αθλητικού Κέντρου στην 
Κοινότητα Λαιμού Πρεσπών (απολειπ. εργασ.) 
Συντήρηση κατοικίας του Καπετάν Κώττα 
Επισκευή Δημοτικού Σχολείου ιτιάς 
Βελτίωση, ασφαλτόστρωση οδών Κ. Κλειτών- 
διασταύρωση Μελίτης 

Κατασκευή κλειστού κέντρου στη Κοινότητα Λαιμού 
περιοχή Πρεσπών 

Κατασκευή εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού 
αστικών λυμάτων και των απαραιτήτων δικτύων 
μεταφοράς (β’φάση) 

Ανάπλαση-Διαμόρφωση παραλίας Αγίου Σπυρίδωνα 
Κατασκευή δρόμου Ποτιδάνεια-Στόλια 
Κατασκευή δρόμου προς Κονιάκο 
Ανέγερση 6/θέσιου Γυμνασίου Πλατανιά 
Κυδωνιάς (Β’Φάση) 

Συμπληρωματικές εργασίες στο Εθνικό Στάδιο 
Κισάμου 

Βελτίωση του δρόμου Σιδηρούντα-Κατάβαση 
(Β’ φάση) 

Βελτίωση του δρόμου Παγίδα-Καταρά κ.λπ 
(Β'φάση) 

Βελτίωση του δρόμου Κατάβαση-Διευχών Μονής 
Μουδών-Σπαρτούντα (Β’φάση) 

Αγροτική οδοποιία βορειοανατολικής Χίου 
Κατασκευή μικροφραγμάτων σε χειμάρρους 
της λεκάνης Κορακάρη (Β' φάση) 

Αγροτική οδοποιία κεντρικής Χίου 
Ασφαλτόστρωση του δρόμου Αφροδίσια Κέραμος- 


Ποσά σε δρχ. του 
προϋπολογισμού 

Ποσά σε δρχ 
της συμβάσεως 

Ποσοστό 
έκπτωσης % 

50.000.000 

22.337.671 

52.20 

250.000.000 

103.997.913 

55.00 

25.000.000 

9.160.471 

59.18 

45.000.000 

17.621.293 

57.00 

17.000.000 

6.363.137 

56.13 

109.000.000 

45.597.849 

51.00 

40.000.000 

17.012.505 

53.00 

18.846.000 

6.976.873 

60.12 

20.000.000 

8.057.990 

56.00 

45.000.000 

17.099.627 

62 81 

20.000.000 

5.733.574 

7200 

12.000.000 

5.250.400 

65.00 

15.000.000 

4.746.000 

53.00 

117.000.000 

58.167.512 

60.69 

400.000.000 

174.159.021 

65.34 

60.000.000 

25.260.437 

59.00 

20.000.000 

10.225.658 

58.00 

100.000.000 

58.247.112 

54.25 

100.000.000 

39.999.935 

60.00 

100.000.000 

39.630.000 

62.05 

10.000.000 

4.639.261 

55.00 

30.000.000 

15.725 950 

53.95 

70.000.000 

36.921.950 

52.11 

67.000.000 

32.043.014 

53.28 

55.000.000 

25.710.054 

57.59 

10.000.000 

4.343.335 

52.00 

56.000.000 

24.473.749 

59.00 

15.000.000 

5.707.749 

58.00 

60.000.000 

37.240.499 

53.00 

20.000.000 

6.259.970 

66.00 

80.000.000 

35.457.058 

80.57 

275.000.000 

79 406.957 

67.03 

100.000.000 

33982389 

72.00 

40.000.000 

14.797.218 

59.00 

32.000.000 

10.613.072 

61.00 

43.000.000 

19.339.985 

53.00 

259.600.000 

111.671.859 

53.00 

20.000.000 

8.308 486 

60.00 

15.000.000 

6.597.451 

54.00 

130.000.000 

47.277.100 

63.16 

9.000.000 

4.332.703 

82.00 

20.000.000 

9.102.000 

52.00 

23.000.000 

10069574 

54.00 
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Νομαρχιακά 

Ταμεία 


Ποσάσεδρχ.τσυ 

προϋπολογισμού 

Ποσά σε δρχ. 
της συμβάσεως 

Ποσοστό 
έκπτωσης % 


Αγιάσματα 

50 000.000 

22.294.128 

57.06 

Χίου 

Αγροτική οδοποιία ΒΑ Χίου 

24.000.000 

8.538.362 

62.00 

Χίου 

Βελτίωση του δρομου κατάβαση Διευχών Μονής 





Μουδών-Σπαρτούντα (Γ’ φάση} 

80.000.000 

26.393.980 

62.00 

Χίου 

Αποπεράτωση του δρόμου Βουνό-Αγ. Ιωάννης 





Κώμη (Γ’ Φάση) 

30.000.000 

8.971.805 

69.00 

Χίου 

Επανακατασκευή κρηπιδότοιχου στον συνοικισμό 





Καταρράκτη (Β Φάση) 

9.000.000 

4.412.777 

52.00 

Χίου 

Αγροτική οδοποιία Νότιας Χίου 

20.000.000 

7 126.315 

64.00 

Χίου 

Βελτίωση του δρόμου Σιδηρούντα-Κατάβαση 





{Γ Φάση) 

20.000.000 

7.654.577 

64.00 

Χίου 

Βελτίωση του δρόμου Νέα Μονή-Αυγώνυμα- 





Ανάβατος (Γ' Φάση) 

15.000.000 

5 538.822 

62.00 


Από τις χαρακτηριστικές αυτές περιπτώσεις ιδιαιτέρως υ¬ 
ψηλών ποσοστών εκτττώσεως συνάγεται, ότι οι σχετικές 
μελέτες, καταρτίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χω¬ 
ρίς την αναγκαία ακρίβεια στον υπολογισμό των στοιχείων 
κόστους των έργων, ή ότι, οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν την 
εκτέλεσή τους προσβλέποντας σε σημαντικές παρεκκλί¬ 


σεις από την πλήρη εφαρμογή των μελετών και την άρτια 
κατασκευή των έργων, ώστε να καλυφθούν οι διαφορές 
των μεγάλων εκπτώσεων από το πραγματικό κόστος του 
έργου. Παρατηρήθηκαν επίσης περιπτώσεις ασημάντων 
εκπτώσεων, οι οποίες καθιστούν πιθανή την παρεμπόδιση 
ανταγωνισμού, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 



Πίνακας αναθέσεως έργων με μικρή έκπτωση 

Νομαρχιακά Ταμεία 



Νομαρχιακά 


Ποσά σε δρχ. του 

Ποσά σε δρχ. 

Ποσοστό 

Ταμεία 


προϋπολογισμού 

της συμβάσεως 

έκπτωσης % 

Αργολίδας 

Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Νομού 

4.300.000 

4.174.684 

3.00 

Αργολίδας 

Ενίσχυση θεμελίωσης και φέροντας οργανισμού 
και επισκευής Δημ Σχολείου Κοιλάδας 

8.500.000 

8.420.355 

1.00 

Αρτας 

Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου Κλειδί- 
Σκουληκαριά 

23.000.000 

21.260.698 

8.70 

Αρτας 

Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου Αστροχώρι- 
Μεγαλόχαρη Μεσόπυργος 

25.370.000 

22.680.719 

11.04 

Αρτας 

Βελτίωση επικινδύνων σημείων οδικού δικτύου Νομού 

40 000.000 

38 491.385 

4.00 

Αν. Αττικής 

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 
συγκροτήματος Αναβρ ύτων 

37 000.000 

35 491.744 

5.00 

Έβρου 

Κατασκευή δρόμου Καμαριώτισσας-Χώρας 

Νήσου Σαμοθράκης 

35.000.000 

32.918.695 

6.00 

Εύβοιας 

Ανακαίνιση χρωματισμών στο 22ο Δημοτικό 

Σχολείο Χαλκίδας 

800.000 

651.005 

4.00 

Εύβοιας 

Επισκευή 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας 

1 600.000 

1 272.610 

8.00 

Εύβοιας 

Λιμενικά Σκύρου 

50.000.000 

38.811.600 

10.00 

Εύβοιας 

Παροχή ύδατος στη δεξαμενή άρδευσης 
χλωροτάπητα και αποχέτευση Λουτρών Εθνικού 
Σταδίου Χαλκίδας. 

12.000.000 

8985.600 

12.00 

Εύβοιας 

Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο 

Στροπώνων » 

15 000.000 

11 268.841 

12.00 

Εύβοιας 

Αθλητικές εγκαταστάσεις Σκύρου 

50 000.000 

34,361,264 

14.00 

Εύβοιας 

ΤΕΛΜαντουδίου (Β' Φάση) 

25.000.000 

18.172.946 

15 00 

Εύβοιας 

Συμπληρωματικές εργασίες στο 11ο Δημοτικό 

Σχολείο Χαλκίδας 

4 800.000 

3 456.338 

15 00 

Εύβοιας 

Αποκατάσταση προβλήτας λιμένος Λιναριάς Σκύρου 

12000.000 

8904.360 

15 00 

Ζακύνθου 

Βελτίωση εθνικής οδού Ζακύνθου-Κερίου 

15 000.000 

11 011.065 

11.00 

Ζακύνθου 

Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Λιθακιάς- 
Κοιλιωμένου-Αγαλό 

20.000.000 

14 193.960 

13 97 

Ζακύνθου 

Συντήρηση επαρχιακού δικτύου 

7.000.000 

5926.483 

13.00 

Ζακύνθου 

Βελτίωση-επέκταση Γενικού Νομαρχιακού 

Νοσοκομείο Ζακύνθου 

19 000.000 

15 231.316 

5.15 

Θεσπρωτίας 

Διαπλάτυνση και εκβάθυνση νέου λιμένα Πλαταριάς 

30.000.000 

28.017.600 

7.00 

Καβάλας 

Εκβάθυνση λιμανιού Πρίνου Θάσου 

14.000.000 

13580.000 

3.00 

Καρδίτσας 

Νηπιαγωγείο Αγίων Θεοδώρων 

3 000.000 

2 565.394 

15.00 

Καρδίτσας 

Έργα υποδομής οικισμών ανεγερθέντων με 
αυτοστέγαση από ΣΥΚΕΑ (Μουζακίου) 

4.200.000 

3.692.630 

13.00 

Καρδίτσας 

Μελέτη και κατασκευή μεγαφωνικής 
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Νομαρχιακά 

Ταμεία 



Φθιώτιδας 

Φθιώτιδας 

Φθιώτιδας 

Φθιώτιδας 

Φθιώτιδας 

Φθιώτιδας 


Φθιώτιδας 


Φθιώτιδας 

Φθιώτιδας 

Φθιώτιδας 

Φλώρινας 


Χανίων 


Χανιών 


εγκατάστασης στους χώρους του Σταδίου- 
Κολυμβητηρίου του Γ υμναστηρίου ΕΑΚ Καρδίτσας 
Αρδευτικό έργο Δρακότρυπας 
Κατασκευή Β’ φάσης Δημοτικού Σχολείου Ευρώπου 
Ανέγερση εξεταστηρίου Κοινότητας Αναβρυτού 
Επισκευή λεβητοστασίου νοσοκομείου Κοζάνης 
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Διοικητηρίου Κοζάνης 
Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Πύργων 
Προσθήκη τριών αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο 
Φέρμων (Β' Φάση) 

Προσθήκη 2 αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο 
Ελούντας και 2θέσιου Νηπιαγωγείου 
Λιμενικά έργα Μιλάτου 1 
Επαρχιακός δρομος Νυδρί-Βαυκερή 
Προσθήκη αιθουσών Γυμνασίου Μαραθόκαμπου 
Βελτίωση οδικού δικτύου Νομού 
Συμπληρωματικές εργασίες στο 3ο Δημοτικό 
Σχολείο Σάμου 

Στεγανοποίηση δώματος ΚΕΓΕ Σάμου 
Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού 
Αντιπλημμυρικά έργα Νομού 
Ασφαλτικά Γοργοπόταμος-Δύο Βουνά 
Βελτίωση βατότητας επαρχιακού δρόμου 
Πουγκάκια-Παλαιοχώρι-Γαρδίκι 
Διαρρύθμιση κτιρίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
για την λειτουργία του ΠΕΚ 
Κατασκευή και ασφ/ση οδού Καμ. Βούρλων- 
Καινούργιου-Αγ. Σεραφείμ-Σκάρφειας-Μώλου 
(κατασκευή Γ έφυρας) 

Βελτίωση παραλίμνιας επαρχιακής οδού από 
διασταύρωση Δομοκού και από διασταύρωση 
24ου χιλ. ΠΕΟ 

Κατασκευή επαρχιακής οδού Σπερχειάδος 
Άνω Καλλιθέας 

Οδοστρωσία Τεχνικά ασφαλτικά Γοργοπόταμος- 

Δύο Βουνά-Κουμαρίτσι 

Προσθήκη 4 αιθουσών στο Λύκειο Πελασγίας 

Επισκευή-συντήρηση Τελωνειακού σταθμού 

Κρυσταλλοπηγής 

Αθλητικό εκπολιτιστικό κέντρο Τεμενίων Χανίων 
Επισκευή και συντήρηση κτιρίου ΔΤΥΝ Χανίων 
Επισκευή Νομαρχιακού Μεγάρου 
Επείγοντα έργα στο στρατόπεδο 
Τρυπατέκου Λαγκάδας 
Ανακατασκευή αντ/ξης και ενίσχυση ΦΟ 
Δημ. Σχολείου Βασιλεωνοίκου Δήμου Καμποχώρων 
Αγροτική οδοποιία Δήμου Ψαρρών (Β' φάση) 


Ποσά σε δρχ. του 
προϋπολογισμού 


7.800.000 

33.630.000 

10 . 000.000 

10 . 000.000 

2.500.000 

9.000.000 

4.500.000 

8 . 000.000 

100 . 000.000 

10 . 000.000 

2 . 200.000 

70.000.000 

15.000.000 

13.000.000 

3.616.000 

200 . 000.000 

8 . 000.000 

25.000.000 

60.000.000 

5.700.000 


40.000.000 


108.000.000 

25.000.000 

100.000 000 
50.000.000 

28.000.000 
17.790.000 
1.400.000 
8.400.000 

1 . 000.000 

13.000.000 

2 . 000.000 


Ποσά σε δρχ. 
της συμβάσεως 

Ποσοστό 
έκπτωσης % 

6.479.520 

11.00 

25.947.424 

10.05 

9.585.390 

5.00 

9.218.388 


2.011.392 

3.00 

7.272.119 

5.00 

3355932 

12.00 

7.272.215 

10.00 

94 588 378 

600 

103 635.788 

5.76 

2 138.536 

3.00 

58 996.467 

5 00 

13.008.850 

2.00 

11.159.292 

3.00 

3.512.368 

3.00 

175.871.065 

11.05 

7.871.333 

2.00 

22.927.614 

10.00 

51.505.227 

10.90 

5.270.209 

7.00 

36.039.735 

7.03 

90.367.429 

14.28 

22.012.327 

8.15 

84.698.822 

12.25 

44.281.815 

8.50 

22.733 494 

5.00 

14.586 680 

6.00 

1.169 235 

8.00 

6.332 388 

12.00 

855.130 

5.00 

10.929.077 

5.00 

1.737.815 

2.00 


Μεγάλες υπερβάσεις της συμβατικής αξίας των έργων 
με Συγκριτικούς Πίνακες και Πρωτόκολλα Κανονισμού Τι¬ 
μών Μονάδων Νέων Εργασιών. 

Κατά τον έλεγχο των δαπανών πληρωμής των εκτελού- 
μενων δημοσίων έργων διαπιστώθηκαν μεγάλες υπερβά¬ 
σεις της συμβατικής αξίας τους με τη σύνταξη 
Συγκριτικών Πινάκων και Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τι¬ 
μών Μονάδων νέων εργασιών, λόγω μεταγενέστερης με¬ 
ταβολής των ποσοτήτων των εργασιών της συμβάσεως ή 
προσθήκης νέων. 

Πολλές φορές διαπιστώθηκε επέκταση των εργασιών ε¬ 
κτός του συμβατικού αυτών αντικειμένου (νέο έργο) κα¬ 
θώς και αύξηση του συνολικού ποσού της συμβάσεως πέ¬ 
ραν του νομίμου ορίου του 50% αυτής. Έτσι, ενώ οι μέσα 
στα νόμιμα όρια υπερσυμβατικές εργασίες πρέπει να γί¬ 
νονται κατ’ εξαίρεση και μόνο όταν η αρτιότητα ή η λει¬ 
τουργικότητα του έργου επιβάλλει αύξηση στις ποσότη¬ 
τες των εργασιών ή εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέ- 


πονται από τη σύμβαση, στην πράξη έχει καταστεί τούτο 
κανόνας, πράγμα που αποδεικνύει ότι οι μελέτες δεν συ- 
ντάσσονται με την αναγκαία επιμέλεια. Δίδεται δε η εντύ¬ 
πωση ή πιθανολογείται, ότι οι υπερβάσεις και οι πρόσθε¬ 
τες εργασίες γίνονται για την κάλυψη ενδεχόμενων ζη¬ 
μιών των αναδοχών από τις υπερβολικές εκπτώσεις κατά 
τη δημοπράτηση των έργων. Στην παραπάνω απαγόρευ¬ 
ση της αυξήσεως του συμβατικού ανταλλάγματος πέραν 
του 50% δεν περιλαμβάνονται τα ποσά που αντιστοιχούν 
στις αναθεωρήσειςτιμών, εφόσον αυτές γίνονται, νόμιμα, 
μέσα στη συμβατική προθεσμία περατώσεως του έργου. 
Δεν περιλαμβάνεται επίσης η επιβάρυνση του έργου με το 
φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για τα έργα που είχαν 
δημοπρατηθεί πριν από την καθιέρωση του Φόρου αυτού 
(ν. 1642/1986), γιατί όταν συνχάχθηκε ο προϋπολογισμός 
μελέτης δεν ήταν γνωστή η σχετική δαπάνη. Στα μετέπει- 
τα, όμως, δημοπρατούμενα έργα συνυπολογίζεται και η 
δαπάνη του Φ.Π.Α., αφού περιλαμβάνεται στη μελέτη. 
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Επίσης, η αύξηση του συμβατικού ποσού μέχρι 50% είναι 
νόμιμη, εφόσον γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρ¬ 
θρου 8 παρ. 1 του νόμου 1418/1984. Αναφέρονται ενδει¬ 


κτικά, πιο κάτω, περιπτώσεις έργων, που η αξία κατα¬ 
σκευής τους υπερεβη με τη σύνταξη συγκριτικών πινά¬ 
κων, ακόμη και το 100% της συμβατικής τους αξίας. 


Υπερβάσεις συμβατικής αξίας έργου 


Νομαρχιακά 

Ταμεία 

Ημερομηνία 

δημοπρα- 

τήσεως 

ΈΡΥ0 

Ποσά 

Ποσά 

Ποσά 

Ποσά 

Ποσο 

στό% 




Αρχικού 

Προϋπολο¬ 

γισμού 

Συμβάσεως 

Δίαμ. με 
Συγ/κούς 
πίνακες 

Αναθεωρή- 
σεως Φ.Π.Α. 

Υπ. με 
αν. 
ΦΠΑ 

Δράμας 

20.12.95 

Έργα υποδομής 
(ύδρευση-αποχέτευση 
οδοποιία) για την 
αποκατάσταση Ποντίων 
Κοινότητας Κυργίων 

30.000.000 

15.460-215 

30.000 000 

2.000.000 

4.810.383 

94.04 

Δράμας 


Ανέγερση 3ου 

Γ υμνασίου Δήμου 

Δράμας 

220.000.000 

149.626 589 

320.000 000 

46.746 441 
48.813.559 

113 90 

Εύβοιας 

23/10/89 

Γ υμνάοιο-Λύκειο Λίμνης 
(οικοδομικές εργασίες 
και Η/Μ εγκαταστάσεις) 

300 000.000 

237.069 295 

552.000.000 

130.000.000 

84.400.071 

132.84 

Εύβοιας 

5/4/89 

Κατασκευή κλειστού 
γυμναστηρίου ΕΑΚ 
Χαλκίδας 

340.000.000 

204.508.799 

391.381.521 

69.139.197 

58.712.408 

91.37 

Εύβοιας 

10/7/91 

Προσθήκη τριών 
αιθουσών στο Δημοτικό 
Σχολείο Κονιστρών 

30.000 000 

19.612.968 

36.163.153 

2 427.766 
5.516.414 

84.39 

Εύβοιας 

12/9/88 

Μελέτη και κατασκευή 

ΤΕΛ Αλιβερίου 

500.000.000 

411 960.000 

900.000.000 

244.509.000 

129.925.924 

118.46 

Εύβοιας 

22/8/89 

Προσθήκη τεσσάρων 
αιθουσών στο Γυμνασιο 
Κονιστρών 

45.000.000 

31.374.743 

65 900.000 

11.574.417 

9.915254 

107.17 

Εύβοιας 

12/5/89 

Λιμάνι Λίμνης 

200.000.000 

115.733 397 

237.000.000 

53.080.816 

36.152.550 

104.78 

Ευρυτανίας 

17/9/90 

Μελέτη και κατασκευή 
κλειστού Κολυμβητηρίου 
Καρπενησιού 

560.000.000 

573.068.888 

1.041.868 089 

125.600.000 

141.000.000 

81.80 

Ευρυτανίας 

1/7/92 

Βελτίωση και 
ασφαλτόστρωση δρόμου 
από διασταύρωση προς 
Ασπ ρόπυργ ο-Βελωτά- 
Σαρκίνη-Γέφυρα 

Επισκοπής 

118.000.000 

70.132.170 

125.643.410 

7.643 410 
18.000.000 

79.15 

Ευρυτανίας 

28/12/92 

Διαπλατύνσεις-Τ εχνικά 
έργα-ασφολτόστρωση 
δρόμου Βαλαώρα- 
Τοπόλιανα-Γέφυρα 
Τέμπλας (Β'Φάση) 

118.000 000 

62.693.400 

98.417.744 

2.837.744 

14.580.000 

56.98 

Θεσπρωτίας 

Α εξ 1987 

Νοσοκομείο-Κέντρο 

Υγείας Φιλιατών 

224.000 000 

208 284.160 

424.500.000 

97 000.000 
64.500.000 

104.00 

Θεσπρωτίας 


Γ υμνάσιο Νέας 

Σελεύκειας 

200.000.000 

129 833.607 

225.577.780 

53.418.793 
34.410 181 

74.00 

Θεσπρωτίας 

10/6/92 

Δρόμος Πέρδικας- 
Αγυιάς -Ανθουσας 

400.000.000 

151.941.016 

360 000.000 

51.883.835 

54.915.254 

137.00 
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Νομαρχιακά 

Ταμεία 


Ημερομηνία 

δημοπρα- 

τήσεως 




Θεα'Λονικης 6/7/92 Κατασκευή χλοοτάπητος 

στο Εθνικό Στάδιο 
Ν. Επιβατών 

Καρδίτσας 10/3/92 Κατασκευή οδού 

Καρδίτσα ς-Μουζακ ίου 

Καρδίτσας 20/3/92 Κατασκευή οδού 

\ Μητρόπολης-Πορτίτσας 

Καρδίτσας 31/7/91 Διαπλάτυνση επαρχιακής 

οδού Καρδίτσας-ΓΙαλαμά 

Καρδίτσας 26/7/91 Γυμνάσιο Ματαράγκας 

Καρδίτσας 17/5/91 Οδός Φράγματος 

Μπελοκομύτη 

Καρδίτσας 2/10/89 Αρδευτικό έργο Μέλισσας 

Γοργαβπών 

Καρδίτσας 25/8/87 Γ υμνάσιο Μητρόπολης 

Καρδίτσας 7/8/92 Ανέγερση κτιρίου 

ΤΕΛ Σοφάδων 

Καρδίτσας 17/8/92 Οδός Μουζάκι-Ανθοχώρι- 

Κερασιά 

Κιλκίς 10/5/85 Κατασκευή 1ου Λυκείου 

Κιλκίς 

Κιλκίς 31/8/90 Ανέγερση Γ Παιδικού 

Σταθμού Κιλκίς 

Λασιθίου 5/7/85 Λιμενικά έργα Μιλάτου 

Λασιθίου 22/4/88 Προσθήκη 6 αιθουσών 

στο Γ’Δημοτικό Σχολείο 
Ιεράπετρας 

Λασιθίου 14/3/88 Κατασκευή αεροσταθμού 

Σητείας 

Μεσσηνίας 20/8/93 Οδοποιία επαρχίας 

Μεσσηνίας 

Μεσσηνίας 18/6/92 Αλιευτικό καταφύγιο 

Μαραθουπόλεως 

Πέλλας 8/9/92 Προσθήκη αιθουσών 

στο Γυμνάσιο και Δημοτικό 
Σχολείο Προμάχων 

Πέλλας 15/9/92 Λύκειο Σκύδρας 

Πέλλας 5/7/93 Δημ Σχολείο Αγίου 

Αθανασίου 

Πιερίας 23/10/89 7ο Γυμνάσιο Κατερίνης 

Πιερίας 5/6/89 Γυμνάσιο Μακρυγιάλου 


Αρχικού Διαμ. με 

Προϋπολο- Συμβάσεως Συγ/κούς 
γισμού πίνακες 


48.000.000 38.676.147 61.360.000 

170.000.000 58.174 290 104.761 000 

43.000.000 16.579.152 29 500.000 

105,000.000 56.439.974 99.238.000 

50.000.000 28.014.793 42.716.000 

95.000.000 41.783.326 76.098.200 

30.000.000 19.584.777 42.472.939 

68.000.000 37.568.558 73.461.711 

260.000.000 116.540.000 212.400.000 

60.000 000 38.158.200 72.570.000 

110.000.000 74.368.201 466.000.000 

50.000.000 48.346.123 79.559.609 

110.000.000 103.635 788 295.000 000 


Ποσά Ποσο 


Υπ. με 

Αναθεωρή- αν. 
σεωςΦ.Π.Α. ΦΠΑ 


943.382 

9.360.000 

6 . 000.000 

16.000.000 

3.141.772 

4.500.000 

8.440.121 
15.138.000 
2.429 538 
6.516 000 

9 057.857 
11.608.200 

6.616.874 

6.478.923 

22.793.564 

13.223.107 

17.884 769 
32.400.000 

2.876.308 

11.070.000 

228.614.358 

53.215.244 

10.034.396 

12.136.211 

122.087.823 

41.500.000 


85.000.000 81.297.353 136.900.000 32.265.214 

20.883.051 68.30 

35.400.000 32.751.350 60.000.000 13.500.000 

9.152.542 83.19 

36.000.000 20.730.688 32.000.000 1.366.075 

1.749.048 54.40 

90.000.000 51.739.914 87 299.000 13.222.144 

5.449.590 6900 


120.000.000 66614.475 120000000 22.358.212 

18.305.085 60.14 

80.000.000 43.718.487 90.000.000 5.000.000 

13.728.814 105.86 

55.000.000 27.545.171 55.000.000 1.243.840 

8.389839 99.60 

152.000.000 79.420347 266.000.000 50.469.633 

40.000 000 235.00 

140.000.000 65.902.544 190.000.000 49.607.951 

28.983.051 188.00 
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Νομαρχιακά 

Ταμεία 

Ημερομηνία 

δημοπρα- 

τήαεως 

Έργο 

Ποσά 

Ποσά 

Ποσά 

Ποσά 

Ποσο 

στό% 




Αρχικού 

Προϋπολο¬ 

γισμού 

Συμβάσεως 

Διαμ. με 
Συγ/κούς 
πίνακες 

Αναθεωρή¬ 
σεως Φ. Π. Α. 

Υπ. με 
αν. 

ΦΠΑ 

Πιερίας 

14/4/92 

Ανωδαμή Γ υμνασίου 
Περίστασης-οικοδομικές 
εργασίες και Η/Μ 
εγκαταστάσεις 

120.000.000 

65.896.715 

130.300.000 

11.578.924 

19.876.271 

98.00 

Πιερίας 

17/12/92 

Κατασκευή αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων και 
διευθέτησης αυλείου 
χώρου στο Ιο Δημοτικό 
Σχολείο Λιτοχώρου 

25.000.000 

11.704.348 

22.500.000 

1.544.504 

3.439.902 

92.00 

Πιερίας 

21/3/88 

Διευθέτηση ποταμού 
Αίσωνα Κατάνητης 
σιδηροδρομικής γραμμής 

142.000.000 

50.718.770 

86.000 000 

18.000.000 

13.118.644 

69.50 

Πιερίας 

26/3/92 

Ανακατασκευή και 
ασφαλτόστρωση οδού 
Δίου-Λιτοχώρου για 

Εθνική οδό (Τμήμα 
Δίου-Λποχώρου) 

97.000.000 

34.963 435 

68.540.975 

3.000.000 

8.777.437 

96.00 

Πιερίας 

12/10/92 

Νηπιαγωγείο Δίου 

40.000.000 

21.246.885 

40.000.000 

2.027.978 

6.101.695 

88.30 

Χανιών 

21/12/92 

Ανέγερση 6/θέσιου 

Γ υμνασίου Πλατανιά 
Κυδωνιάς (Β’ φάση) 

43.000.000 

19.339.985 

33.023.709 

2.752.588 

5.037.515 

70.75 

Χανιών 

22/7/93 

Ιο Σύμπλεγμα κοινοτικής 
οδοποιίας Ν. Χανιών 

20.000.000 

10.994.405 

20.000.000 

457.996 

3.050.847 

82.00 


Παρατάσεις συμβατικών προθεσμιών-Αναθεωρήσεις τι¬ 
μών 

Αναφέρονται ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις πα- 
ρατάσεως συμβατικών προθεσμιών και επιβάρυνση των 
έργων, λόγω αναθεωρήσεως τιμών: 

Νομαρχιακό Ταμείο Αρτας 

Έργο:Τυμνάσιο Κωστακιών”, προϋπολογισμού δραχ¬ 
μών 140.000000, συμβατικού ποσού 132.736.087 δραχ¬ 
μών. Η προθεσμία περαιώσεώς του έληγε στις 26.10.1991 
και παρστάθηκε μέχρι 30.6.1993. Το ποσό αναθεωρήσε¬ 
ως των τιμών, με την παράταση περαιώσεώς του, ανήλθε 
σε 35.063.511 δραχμές. 

Νομαρχιακό Ταμείο Εύβοιας 

Έργο:”Γυμνάσιο-Λύκειο Λίμνης (οικοδομικές και Η/Μ ε¬ 
γκαταστάσεις)", προϋπολογισμού δραχμών 300.000.000, 
συμβατικού ποσού 279.741.768 δραχμών. Η προθεσμία 
περαιώσεώς του έληγε στις 22.12.1991 και παρατάθηκε 
μέχρι 15.10.1993. Το ποσό αναθεωρήσεως των τιμών με 
την παράταση περαιώσεώς του ανήλθε σε 103.000.000 
δραχμές. 

Έργο: “Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου ΕΑΚ 
Χαλκίδας", προϋπολογισμού δραχμών 340.000.000, συμ¬ 
βατικού ποσού 204.508.799. Η προθεσμία περαιώσεώς 
του έληγε στις 12-11-1990 και παρατάθηκε μέχρι 31-1- 
1993. Το ποσό αναθεωρήσεως των τιμών με την παράτα¬ 
ση περαιώσεώς του ανήλθε σε 54.139.197 δραχμές. 

Έργο: “Μελέτη και κατασκευή ΤΕΛ Αλιβερίου”, προϋπο¬ 
λογισμού δραχμών 500.000.000, συμβατικού ποσού 
411.960.000 δραχμών. Η προθεσμία περαιώσεώς του έ¬ 


ληγε στις 8.1.1991 και παρατάθηκε μέχρι 30.11.1993. Το 
ποσό αναθεωρήσεως τιμών με την παράταση περαιώσε¬ 
ώς του ανήλθε σε 183.009.000 δραχμές. 

Έργο: "Λιμάνι Λίμνης”, προϋπολογισμού δραχμών 
200.000.000, συμβατικού ποσού 115.733.397 Η προθε¬ 
σμία περαιώσεώς του έληγε στις 30.9.1990 και παρατά¬ 
θηκε μέχρι 30,9.1992. 

Το ποσό αναθεωρήσεως τιμών με την παράταση περαιώ¬ 
σεώς του ανήλθε σε 43.080.816 δραχμές. 

Νομαρχιακό Ταμείο Ευρυτανίας 

Έργο: “Μελέτη και κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου 
Καρπενησιού", προϋπολογισμού δραχμών 560.000.000, 
συμβατικού ποσού 553.156.000 δραχμών. Η προθεσμία 
περαιώσεώς του έληγε στις 7.7.1992 και παρατάθηκε μέ¬ 
χρι 15.7.1993. Το ποσό αναθεωρήσεως τιμών με την πα¬ 
ράταση περαιώσεώς του ανήλθε σε 125.600 000 δραχ¬ 
μές. 

Έργο:”Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου από δια¬ 
σταύρωση Προυσού προς Ασπρόπυργο-Βελωτά - 
Σαρκική - Γέφυρα Επισκοπής", προϋπολογισμού δραχ¬ 
μών 118.000.000, συμβατικού ποσού 70.132.170 δραχ¬ 
μών. Η προθεσμία περαιώσεώς του έληγε στις 6.8,1992 
και παρατάθηκε μέχρι 15.10.1993. Το ποσό αναθεωρήσε¬ 
ως τιμών με την παράταση περαιώσεώς του ανήλθε σε 
7.643.410 δραχμές. 

Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου 

Έργο: “Λιμενικά έργα Μιλάτου”, προϋπολογισμού δραχ¬ 
μών 110.000.000, συμβατικού ποσού 103.635.788 δραχ¬ 
μών. Η προθεσμία περαιώσεώς του έληγε στις 22.8.1987 
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και παρατάθηκε μέχρι 30.9.1993. Το ποσό αναθεωρήσε- 
ως των τιμών με την παράταση περαιώσεώς του ανήλθε 
σε 122.087.823 δραχμές. 

Έργο: “Προσθήκη 6 αιθουσών στο Γ’Δημοτικό Σχολείο 
Ιεράπετρας”, προϋπολογισμού δραχμών 85.000.000, 
συμβατικού ποσού 81.297.353 δραχμών. Η προθεσμία 
περαιώσεώς του έληγε στις 15.6.1988 και παρατάθηκε 
μέχρι 30.11.1993. Το ποσό αναθεωρήσεως των τιμών με 
την παράταση περαιώσεώς του ανήλθε σε 32.265.215 
δραχμές. 

Έργο: “Κατασκευή αεροσταθμού Σητείας”, προϋπολο¬ 
γισμού δραχμών 35.400.000, συμβατικού ποσού 
32.751.350 δραχμών. Η προθεσμία περαιώσεώς του έλη¬ 
γε στις 10.5.1989 και παρατάθηκε μέχρι 31.3.1993. Το πο¬ 
σό αναθεωρήσεως τιμών με την παράταση περαιώσεώς 
του ανήλθε σε 12.500.000 δραχμές. 

Νομαρχιακό Ταμείο Πιερίας 

Έργο: “Γυμνάσιο Μακρυγιάλου", προϋπολογισμού 
δραχμών 140.000.000, συμβατικού ποσού 65.902.544 
δραχμών. Η προθεσμία περαιώσεώς του έληγε στις 14-3- 
1991 και παρατάθηκε μέχρι 25.3 1994. Το ποσό αναθεω¬ 
ρήσεως τιμών με την παράταση περαιώσεώς του ανήλθε 
σε 49.607.951 δραχμές. (Χωρίς την αναθεώρηση έτους 
1994). 

Έργο: “Διευθέτηση ποταμού Αίσωνα Κστάντιτης σιδη¬ 
ροδρομικής γραμμής", προϋπολογισμού δραχμών 
142.000.000, συμβατικού ποσού 50.718.770 δραχμών. Η 
προθεσμία περαιώσεώς του έληγε στις 20.8.1990 και πα¬ 
ρατάθηκε μέχρι 31.12.1993. Το ποσό αναθεωρήσεως με 
την παράταση περαιώσεώς του ανήλθε σε 29.418.314 
δραχμές. 

Νομαρχιακό Ταμείο Σερρών 

Έργο: "ΤΕΛ Σιδηρσκάστρου”, προϋπολογισμού δραχ¬ 
μών 90.000.000, συμβατικού ποσού 65.234.000 δραχμών. 
Η προθεσμία περαιώσεώς του έληγε στις 6,10.1990 και 
παρατάθηκε μέχρι28.8 1992. Τοποσό αναθεωρήσεως τι¬ 
μών με την παράταση περαιώσεώς του ανήλθε σε 
11.125.376 δραχμές. 

Έργο: “Λύκειο Ηράκλειας Ν. Σερρών", προϋπολογισμού 


δραχμών 180.000.000, συμβατικού ποσού 124.182.962 
δραχμών. Η προθεσμία περαιώσεώς του έληγε στις 
30.8.1991 και παρατάθηκε μέχρι 30.12.1992. Το ποσό α¬ 
ναθεωρήσεως των τιμών με την παράταση περαιώσεώς 
του ανήλθε σε 43.502.028 δραχμές. 

Έργο: “Κατασκευή 8ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών", 
προϋπολογισμού δραχμών 150.000.000, συμβατικού πο¬ 
σού 100.352.000 δραχμών. Η προθεσμία περαιώσεώς του 
έληγε στις 17.4.1990 και παρατάθηκε μέχρι 30.11.1992. 
Το ποσό αναθεωρήσεως των τιμών με την παράταση πε- 
ραιώσεώςτου ανήλθε σε 50.414.354 δραχμές. 

Έργο: “Ανέγερση κτιρίου Γ’και Δ'ειδικών αιθουσών διδα¬ 
σκαλίας ΤΕ! Σερρών", προϋπολογισμού δραχμών 
700.000.000, συμβατικού ποσού 563.650.416 δραχμών. Η 
προθεσμία περαιώσεώς του έληγε στις 18.10.1992 και 
παρατάθηκε μέχρι 31.3.1994. Το ποσό αναθεωρήσεως τι¬ 
μών με την παράταση περαιώσεώς του ανήλθε σε 
71.915.362 δραχμές. 

Νομαρχιακό Ταμείο Χανίων 

Έργο: “Ανέγερση Γυμνασίου-Λυκείου Χώρας Σφακίων", 
προϋπολογισμού δραχμών 100.000.000, συμβατικού πο¬ 
σού 96.922.203 δραχμών. Η προθεσμία περαιώσεώς του 
έληγε στις 30.9.1989 και παρατάθηκε μέχρι 28.2.1993. Το 
ποσό αναθεωρήσεως τιμών με την παράταση περαιώσε¬ 
ώς του ανήλθε σε 68.724.940 δραχμές. 

Έργο: "Ανέγερση 6/θέσιου Γυμνασίου Πλατανιά Κυδω¬ 
νιάς (οικοδομικές και Η/Μ εργασίες)”, προϋπολογισμού 
δραχμών 88.000.000, συμβατικού ποσού 69.589.662 
δραχμών. Η προθεσμία περαιώσεώς του έληγε στις 
20.9.1989 και παρατάθηκε μέχρι 30.5.1993. Το ποσό ανα¬ 
θεωρήσεως τιμών με την παράταση περαιώσεώς του α¬ 
νήλθε σε 53.941.373 δραχμές. 

Έργο: “Κατασκευή Γυμνασίου-Λυκείου Σούδας”, προϋ¬ 
πολογισμού δραχμών 177.000.000, συμβατικού ποσού 
153.680.461 δραχμών. Η προθεσμία περαιώσεώς του έ¬ 
ληγε στις 31.12.1989 και παρατάθηκε μέχρι 31.12.1993. 
Το ποσό αναθεωρήσεως τιμών με την παράταση περαιώ¬ 
σεώς του ανήλθε σε 102.360.738 δραχμές. 


Ανάθεση εκτέλεσης έργων απευθείας (χωρίς διαγωνισμό) στο Νομαρχιακό Ταμείο Εύβοιάς 

Ημερομηνία 


Συμβάσεως 

ΕΡΓΟ 

Ποσά σε δρχ 
Προϋπολογισμού 

Ποσοστό 
έκπτωσης 1 

1-10-1992 

Λιμενικά (κρηπιδότοιχος) Μαρμαρίου 

20.000.000 

29% 

8-9-1992 

Ανακατασκευή χλοοτάπητα Εθνικού Σταδίου Χαλκίδας 

60.000.000 

18% 

20-9-1993 

Λιμενικά Σκύρου 

50.000.000. 

10% 

25-8-1992 

Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Στροπώνων 

15.000.000 

12% 

1-10-1992 

Αντικατάσταση προβλήτας λιμένος Λιναριάς Σκύρου 

12.000.000 

15% 

8-10-1993 

Αποπεράτωση αποθηκευτικού χώρου Τελωνείου 

10.000.000 

23% 

21-12-1993 

Επισκευή 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας 

1.600.000 

8% 


Με την 86/1993 πράξη του! Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε μη νόμιμη η δαπάνη θεωρητέο, όμως, λόγω 
συγγνωστής πλάνης των αρμοδίων οργάνων, το 82/1993 χρηματικό ένταλμα της ΥΕΕ στο Νομό Πειραιώς (προϋπολο¬ 
γισμού Νομαρχιακού Ταμείου) που αφορούσε πληρωμή ποσού 2.360.000 δραχμών για αξία 1 ου λογαριασμού του έρ¬ 
γου "Κατασκευή οδού σύνδεσης Π. Επιδαύρου-Δρυόπης Γαλατά”, για το λόγο ότι η ανάθεση εκτέλεσης του έργου έ¬ 
γινε απ’ ευθείας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1418/1984. 

Σύνταξη συγκριτικών πινάκων μετά την εκτέλεση των υπερσυμβατικών εργασιών ή και μετά την παράδοση του έργου. 

Με πράξεις των I και IV Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν μη θεωρητέα τα πιο κάτω χρηματικά εντάλμα¬ 
τα (προϋπολογισμού Νομαρχιακών Ταμείων), που αφορούσαν πληρωμή για εξόφληση λογαριασμών έργων, με την αι¬ 
τιολογία ότι οι υπερσυμβατικές εργασίες είχαν εκτελεστεί προτού εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα οι σχετικοί 
Συγκριτικοί Πίνακες τούτων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 43 του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ Α' 223) : α) 
134/1993 ποσού δραχμών 265.054 του Νομαρχιακού Ταμείου Ιωαννινων (πράξη 80/19931 Τμήματος) β) 110/1993, πο¬ 
σού δραχμών 1.231.342 της ΥΕ Ε στη Νομαρχία Λακωνίας (πράξη 118/1993IV Τ μήματος), γ) 650/1993 ποσού δραχμών- 
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6.372.484 του Νομαρχιακού Ταμείου Λέσβου (Πράξη 
8/1994IV Τμήματος). 

Καθυστέρηση ή μη παραλαβή των έργων 
Σημειώνονται ενδεικτικά, οι εξής περιπτώσεις, κατά τις 
οποίες, ενώ τα έργα έχουν περστωθεί δεν έχουν παραλη- 
φθεί μέχρι σήμερα: 

Νομαρχιακό Ταμείο Άρτας 

Έργο: "Ανέγερση Λυκείου Κομποτίου", προϋπολογι¬ 
σμού δραχμών 100.000.000, περατώθηκε στις 30.4.1991. 
Έργο: “Κατασκευή Γυμνασίου Αστροχωρίου”, προϋπο¬ 
λογισμού δραχμών 102.500.000, περατώθηκε στις 

30.9.1992. 

Έργο: “Αρδευτικά Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας”, προϋ¬ 
πολογισμού 90.000.000 δραχμών, περατώθηκε στις 

31.12.1990. 

Έργο: “Κατασκευή Γυμνασίου Γραμμενίτσας”, προϋπο¬ 
λογισμού δραχμών 173.453.699, περατώθηκε στις 

30.9.1992. 

Νομαρχιακό Ταμείο Γρεβενών 

Έργο: “Αναδασμός αγροκτήματος Μεγάλου Σειρηνίου”, 
προϋπολογισμού 13.980.000 δραχμών, περατώθηκε στις 

30.6.1989. 

Έργο: “Αναδασμός αγροκτήματος Κέντρου-Νησιού”, 
προϋπολογισμού δραχμών 5.800.000, περατώθηκε στις 

30.6.1990. 

Έργο: “Αναδασμός αγροκτήματος Τραπεζούντας", 
προϋπολογισμού δραχμών 3.000.000, περατώθηκε στις 

29.6.1990. 

Έργο: “Αναδασμός αγροκτήματος Αγίου Γεωργίου", 
προϋπολογισμού 8.120.000 δραχμών, περατώθηκε στις 

29.6.1990. 

Έργο. “Αναδασμός αγροκτήματος Τρικοκκίας”, Προϋ¬ 
πολογισμού δραχμών 5.800.000, περατώθηκε στις 

30.6.1990. 

Έργο: “Αναδασμός αγροκτήματος Κνίδης”, προϋπολο¬ 
γισμού δραχμών 5.800.000, περατώθηκε στις 30.6.1990. 
Εργο: “Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος επαρχια¬ 
κού οδικού δικτύου”, προϋπολογισμού δραχμών 
15.000.000, περατώθηκε στις 31.10.1992. 

Έργο: “Κατασκευή δρόμου προς Μικρό ΣειρήνΓ, προϋ¬ 
πολογισμού 40.000.000 δραχμών, περατώθηκε στις 
30 8.1990. 

Έργο: “Γεώφραγμα Κοινότητας Μαυραναίων”, προϋπο¬ 
λογισμού 29.500.000 δραχμών, περατώθηκε στις 
30.9 1992. 

Έργο: Αρδευτικό δίκτυο Βατολάκκου”, προϋπολογι¬ 
σμού δραχμών 55.000.000, περατώθηκε στις 29.12.1989. 
Νομαρχιακό Ταμείο Ευρυτανίας 
Έργο: “Κατασκευή Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο Καρπε¬ 
νήσι”, προϋπολογισμού δραχμών 160,000.000, περατώ¬ 
θηκε στις 20.7.1992. 

Έργο: “Διαπλατύνσεις - τεχνικά έργα-ασφαλτόστρωση 
δρόμου διασταύρωσης Τσούκας - Τριπόταμος”, προϋπο¬ 
λογισμού δραχμών 175.000.000, περατώθηκε στις 

30.9.1992. 

Έργο: “Ανέγερση νέου κτιρίου Κρατικού Παιδικού 
Σταθμού Ραπτοπούλου”, προϋπολογισμού δραχμών 
70.000.000, περατώθηκε στις 30.6.1992. 

Έργο: “Διαπλατύνσεις τεχνικά έργα - ασφαλτόστρωση 
δρόμου από διασταύρωση Κλειστού προς Βράχο", προϋ¬ 
πολογισμού 95.000.000 δραχμών, περατώθηκε στις 
31.10.1991. 


Έργο: “Διαπλατύνσεις-τεχνικά έργα-ασφαλτόστρωση 
δρομου Βίνιανη-Κρέντη-Δυτ. 

Φραγκίστα", προϋπολογισμού δραχμών 75.000.000, πε¬ 
ρατώθηκε στις 16.7.1992. 

Έργο: “Κατασκευή βρεφικού Τμήματος στο Κρατικό 
Παιδικό Σταθμό Καρπενησιού", προϋπολογισμού δραχ¬ 
μών 33.000.000, περατώθηκε στις 14.5.1993. 

Νομαρχιακό Ταμείο Καρδίτσας 
Έργο: “Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Καρδίτσας”, προϋ¬ 
πολογισμού δραχμών 160.000.000, περατώθηκε στις 

31.12.1991. 

Έργο: “Κατασκευή και βελτίωση επαρχιακής οδού 
Πευκόφυτο - Στεφανιάδα", προϋπολογισμού δραχμών 
60.000.000, περατώθηκε στις 21.6.1991. 

Έργο: "Οδός Μητρόπολης-Μορφοβουνίου", προϋπο¬ 
λογισμού δραχμών 120.000.000, περατώθηκε στις 

30.6.1991. 

. Έργο: “10ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας”, προϋπολογι¬ 
σμού δραχμών 45.000.000, περατώθηκε στις 30.8.1991. 

Έργο: “Συντήρηση οδικού δικτύου Νομού”, προϋπολο¬ 
γισμού δραχμών 37.000.000, περατώθηκε στις 

21.10.1991. 

Έργο: “Μελέτη και κατασκευή Κέντρου Υγείας Μουζα- 
κίου”, προϋπολογισμού δραχμών60.000.000, περατώθη¬ 
κε στις 4.6.1985 

Έργο: “Ανέγερση του Γυμνασίου Αρρένων Καρδίτσας”, 
προϋπολογισμού δραχμών 28.200.000, περατώθηκε στις 
30.6.1985. 

Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου 

Έργο: “Ανέγερση 3ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νη¬ 
πιαγωγείου Αγ. Νικολάου”, προϋπολογισμού δραχμών 
140.000,000, περατώθηκε στις 31.12.1991 Έργο: 
"Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις 4ου 
Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας", προϋπολογισμού 
δραχμών 127.000.000, περατώθηκε στις 30.6.1992. 
Έργο: “Επαρχιακή οδός Μακρυλιά-Μεσελέροι- 
Διακλάδωση Κάτω Χωριού", προϋπολογισμού δραχμών 
114.000.000, περατώθηκε στις 22.1.1991.. 

Έργο: “Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. 
Λασιθίου έτους 1990”, προϋπολογισμού δραχμών 
30.000.000, περατώθηκε στις 28.1.1992. 

Νομαρχιακό Ταμείο Σάμου 

Έργο: “Διαπλάτυνση χερσαίας ζώνης Λιμένος Καρλοβα- 
σίου”, προϋπολογισμού δραχμών 100.000.000, περατώ¬ 
θηκε στις 22.12.1989. 

Έργο: “Συνέχιση οδικού Τμήματος προς ΜαλαγάρΓ, 
προϋπολογισμού δραχμών 16.000.000, περατώθηκε στις 
30.9.1989. 

Έργο: "Αποξηραντικό και αρδευτικό έργο Μεσοκάμπου 
Σάμου”, προϋπολογισμού δραχμών 100.000.000, περα¬ 
τώθηκε στις 28.3.1990 

Κατάτμηση έργων και της δαπάνης τους 
Μερικά Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. προγραμματίζουν την εκτέ¬ 
λεση έργων με διαφορετική ονομασία κάθε τμήματος του 
έργου, με πρόδηλο σκοπό να αποφύγουν τη διενέργεια 
διαγωνισμού. Έτσι ανατίθενται με μηδενικό ή πολύ μικρό 
ποσοστό έκπτωσης, και μάλιστα στον ίδιο ανάδοχο. 
Ενδεικτικά σημειώνεται ότι από το Νομαρχιακό Ταμείο 
Εύβοιας εκδόθηκαν δύο (2) χρηματικά εντάλματα, που α¬ 
φορούσαν επιχορήγηση του Δήμου Αλιβερίου από πιστώ¬ 
σεις Σ,Α.Τ.Α., για την εξόφληση: α) του λογαριασμού, πο- 
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σου δραχμών 3.469.200, του έργου “Παροχές-φρεάτια α¬ 
ποχέτευσης λυμάτων (β'φάση)”, προϋπολογισμού 
3.500.000 δραχμών, το οποίο ανατέθηκε απευθείας (σχε¬ 
τική σύμβαση από 25.6.1993) με 0% έκπτωση, β) του 1ου 
λογαριασμού, ποσού δραχμών 3.469.200, του έργου 
Παροχές-φρεάτια αποχέτευση λυμάτων Γ φάση”, προϋ¬ 
πολογισμού 3.500.000 δραχμών, το οποίο ανατέθηκε α¬ 
πευθείας (σχετική σύμβαση από 25.6.1993) με0% έκπτω¬ 
ση. Τα παραπάνω έργα αποτελούσαν τμήματα των έργων 
“Αποχέτευση λυμάτων (Β’φάση)”, προϋπολογισμού 
150.000.000 δραχμών και “Αποχέτευση λυμάτων (Γ’φά- 
ση)”, προϋπολογισμού 77.000.000 δραχμών, τα οποία εί¬ 
χαν ανατεθεί στον ίδιο ως άνω εργολάβο με έκπτωση 
78%. 

Από το ίδιο Νομαρχιακό Ταμείο εκδόθηκαν δύο (2) χρη¬ 
ματικά εντάλματα που αφορούσαν επιχορήγηση της Κοι¬ 
νότητας Αγίου Νικολάου γιατην εξόφληση: α) του 1 ου λο¬ 
γαριασμού, ποσού δραχμών 1.089.357, του έργου 
"Ύδρευση”, προϋπολογισμού 1.249.560 δραχμών, το ο¬ 
ποίο ανατέθηκε απευθείας (σχετική σύμβαση από 

24.5.1993) με 20% έκπτωση, β) του 1ου λογαριασμού πο¬ 
σού δραχμών 885.321, του έργου “Επέκταση δικτύου ύ¬ 
δρευσης από οικία Ν. 

Παπουτσή έως Γ. Πάττα”, προϋπολογισμού 1.685 340 
δραχμών, το οποίο ανατέθηκε απευθείας (σχετική σύμ¬ 
βαση από 27.5.1993) με 20% έκπτωση. 

Από το ίδιο Νομαρχιακό Ταμείο εκδόθηκαν πέντε (5) χρη¬ 
ματικά εντάλματα που αφορούσαν επιχορήγηση της Κοι¬ 
νότητας Βαθέος Αυλίδας για την εξόφληση: α) του 1ου 
λογαριασμού ποσού δραχμών 1.899.800, του έργου 
“Ασφαλτόστρωση κοινοτικών οδών”, συμβατικού ποσού 
2.000.000 δραχμών, το οποίο ανατέθηκε απευθείας με 0% 
έκπτωση, β) Του 1ου λογαριασμού ποσού 1.845.520 
δραχμών , του έργου "Ασφαλτόστρωση Γούρι-Ζιαζιά”, 
συμβατικού ποσού 2.000.000 δραχμών, το οποίο ανατέ¬ 
θηκε απευθείας (σχετική σύμβαση από 27.5.1993), με έκ¬ 
πτωση 0%. γ) Του 1ου και τελικού λογαριασμού ποσού 
1.897.440 δραχμών, του έργου “Ασφαλτόστρωση Καρα- 
λή προς Μαλαματίνα”, συμβατικού ποσού 2.000.000 
δραχμών, το οποίο ανατέθηκε απευθείας (σχετική σύμ¬ 
βαση από 27.5.1993), με έκπτωση 0%. δ) Του 1ου και τε¬ 
λικού λογαριασμού, ποσού 1.036.040 δραχμών, του έρ¬ 
γου "Ασφαλτόστρωση Βαθύ-Δημοτικό”, συμβατικού πο¬ 
σού 2.000.000 δραχμών, το οποίο ανατέθηκε απευθείας 
(σχετική σύμβαση από 27.5.1993), με έκπτωση 0%. ε) Του 
1ου και τελικού λογαριασμού ποσού δραχμών 548 700, 
του έργου “Ασφαλτόστρωση Λειβαδίτη Λουκά συνέχεια 
Κατσούλη". συμβατικού ποσού 590.000 δραχμών, το ο¬ 
ποίο ανατέθηκε απευθείας (Σχετική σύμβαση από 

27.5.1993) , με έκπτωση 0%. Τα παραπάνω έργα ανατέθη¬ 
καν στον ίδιο εργολάβο. 

Μη νόμιμες δαπάνες μελετών 

Το IV τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις 120/1993 
και 156/1993 πράξεις του έκρινε μη θεωρητέο το 
868/1993 χρηματικό ένταλμα του Νομαρχιακού Ταμείου 
Εύβοιας, ποσού δραχμών 4.000.000, που αφορούσε την 
εξόφληση του 3ου λογαριασμού της μελέτης "οριστική 
μελέτη αποχέτευσης Αλιβερίου”, επειδή για τον προσδιο¬ 
ρισμό της συμβατικής αμοιβής του σταδίου της οριστικής 
μελέτης λήφθηκαν υπόψη τα ποσά της προκαταρκτικής 
αμοιβής και της αμοιβής της προμελέτης που δόθηκαν σε 
προηγούμενο μελετητή αριθμητικά και όχι αναπροσαρ¬ 


μοσμένα στις τιμές Β’ εξαμήνου 1988. 

Με την 41/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Κυκλάδων επιστράφηκε 
αθεώρητο το 625/1993 χρηματικό ένταλμα του Νομαρ¬ 
χιακού Ταμείου Κυκλάδων, ποσού δραχμών 750.000, που 
αφορούσε πληρωμή αμοιβής σε τοπογράφο μηχανικό για 
τη σύνταξη τοπογραφικών και κτηματολογικών διαγραμ¬ 
μάτων προς χάραξη αιγιαλού στην Αγία “Αννα νήσου Νά¬ 
ξου, με την αιτιολογία ότι: η εκπόνηση μελέτης ανατέθη¬ 
κε στον παραπάνω τοπογράφο με απευθείας συμφωνία, 
κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 
716/1977. - 

Με την 15/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ξάνθης επιστράφηκε α¬ 
θεώρητο το 499/1993 χρηματικό ένταλμα της ΥΕΕ (προϋ¬ 
πολογισμού) Νομαρχιακού Ταμείου, ποσού δραχμών 
19.000.000, που αφορούσε εξόφληση του Μου λογαρια¬ 
σμού του έργου “Βελτίωση της 3ης επαρχιακής οδού 
Ξάνθης-Δασοχώρι", με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα πλη¬ 
ρωνόταν ποσό δραχμών 5.859.732 για αμοιβή μελέτης 
που συντάχθηκε για ορισμένατμήματατου έργου από τον 
ίδιο τον ανάδοχο και όχι από μελετητή ή μελετητικά γρα¬ 
φείο, κατά παράβαση του άρθρου 25 του ν. 716/1977. 

Με την 180/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκε μη νόμιμη δαπάνη εντελλόμενη με το 
682/1993 χρηματικό ένταλμα της ΥΕΕ στην Νομαρχία 
Πρέβεζας (προϋπολογισμού ΝΤ Πρέβεζας) που αφορού¬ 
σε αμοιβή μελέτης Μηχανικού, ποσού δραχμών 
3.200.000, γιατί η μελέτη αυτή βριακόταν εκτός του αντι¬ 
κειμένου της σχετικής σύμβασης (το ένταλμα τελικά θε¬ 
ωρήθηκε λόγω συγγνωστής πλάνης). 

Με την 14/1993 πράξη του Μομομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ροδόπης επιστράφηκε 
αθεώρητο το 175/1993 χρηματικό ένταλμα του Νομαρ¬ 
χιακού Ταμείου στον ίδιο νομό, ποσού δραχμών 
8 000.000, που αφορούσε εξόφληση της 3ης εντολής 
πληρωμής της μελέτης “Διαχειριστική μελέτη συλλογής, 
επεξεργασίας και διάθεσης στερεών απορριμάτων Νο¬ 
μών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου”, με 
την αιτιολογία ότι, η αμοιβή μη νόμιμα υπολογίστηκε με 
βάση τον προϋπολογισμό που προέκυψε από τη μελέτη, 
αφού σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσηςτης μελέτης η α¬ 
μοιβή είχε συμφωνηθεί κατ’ αποκοπή (σε ποσό 
40.000.000 δραχμών) (βλ. σχετ. άρθρο 5 της συμβάσε- 
ως). 

Με την 42/1994 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού-Συνεδρίου στο Νομό Φθιώτιδας επιστράφηκε 
αθεώρητο το 381/1993 χρηματικό ένταλμα της ΥΕΕ στον 
ίδιο Νομό, ποσού δραχμών 1.860.466, που αφορούσε ε¬ 
ξόφληση της 9ης εντολής πληρωμής μελετητικών εργα¬ 
σιών “Πολ. ΜΕΣ Μακρακώμης-Σπερχειάδας” με την αιτιο¬ 
λογία ότι: α) δεν επισυνάπτονταν δικαιολογητικά νομιμό¬ 
τητας της εντελλάμενης δαπάνης και ειδικότερα, 
αναλυτικό πινάκιο αμοιβής, συγκριτικοί πίνακες μετά των 
εγκρίσεων και ατπολογικών εκθέσεων σύνταξης αυτών, 
σχετικές βεβαιώσεις εμπρόθεσμης παράδοσης-παραλα- 
βής των φάσεων της μελέτης, στοιχεία προσδιορισμού 
του συντελεστή κατά περίπτωση, αντίγραφα εγγυητικών 
επιστολών καλής εκτέλεσης για τα επιπλέον ποσά των ΣΠ 
και διπλότυπα είσπραξης τελών χαρτοσήμου 2% επί της 
συνολικής αμοιβής, β)η αύξηση της αμοιβής της μελέτης 
με ΣΠ άνω του 50% της αρχικής έγινε κατά παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 17του ν. 716/1977. 
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Λοιπές περιπτώσεις παράνομων δαπανών κατασκευής 
δημοσίων έργων 

Από τα αρμόδια Μονομελή Κλιμάκια του Ελεγκτικού 
Σ υνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρηματικά εντάλ¬ 
ματα πληρωμής: α) 219/1993 της ΥΕΕ στη Νομαρχία Αι¬ 
τωλοακαρνανίας, ποσού δραχμών 719.912, που αφορού¬ 
σε εξόφληση του 4ου λογαριασμού έργου “Κατασκευή 
τεχνικών έργων στο δρόμο Ανθόφυτο - Γαύρο- Κσταφύ- 
γιο-Αναβρυτή”, επειδή η αξίωση του αναδόχου είχε ήδη υ- 
ποπέσει από τις 26.2.1992 στην πενταετή παραγραφή των 
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 48του ν.δ. 496/1974, β) 
639/1993 της ΥΕΕ στη Νομαρχία Άρτας" που αφορούσε 
εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου “Κατασκευή 
δύο διδακτηρίων Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου 
Αρτας", με την αιτιολογία ότι εντελλόταν και μη νόμιμη 
δαπάνη, ποσού δραχμών 10.542.000, που αφορούσε α¬ 
μοιβή για απολογιστικές εργασίες, οι οποίες εκτόςτου ό¬ 
τι ήταν εκτόςτου αντικειμένου της σχετικής συμβάσεως, 
αφορούσαν και ανασκαφική έρευνα, η οποία ανήκει στην 
αρμοδιότητα του υπουργείου Πολιτισμού, τις πιστώσεις 
του οποίου και έπρεπε να βαρύνουν (πράξη 26/1993), γ) 
640/1993 της ΥΕΕ στη Νομαρχία Δωδεκανήσου 
(Προϋπολογισμού Νομαρχιακού Ταμείου), ποσού δραχ¬ 
μών 27.438.384, που αφορούσε εξόφληση του 1ου λογα¬ 
ριασμού του έργου “Κλιματισμός πολυκατοικίας δημο¬ 
σίων υπηρεσιών Ρόδου” και το οποίο κρίθηκε με την 
13/1994 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου μη θεωρητέο, γιατί η σχετική δαπάνη δεν εμπί¬ 
πτει στην έννοια του δημοσίου έργου και έπρεπε να δη- 
μοπρατηθεί με βάση τις διατάξεις περί προμηθειών και 
συνεπώς μη νομίμως επιβαρύνεται με εργολαβικό όφε¬ 
λος ποσοστού 18%, δ) 774/1993 του Νομαρχιακού Ταμεί¬ 
ου Εύβοιας, ποσού δραχμών 3.038.465 που αφορούσε ε¬ 
ξόφληση του 3ου λογαριασμού του έργου “Αγροτική ο¬ 
δοποιία α) Βαθέος Αυλίδος και β) Ψαχνών-Καστέλλας”, 
επειδή πιστοποιούνταν υπερσυμβατικές ποσότητες ερ¬ 
γασιών, οι οποίες είχαν παραληφθεί από την επιτροπή 
π ροσωρινής παραλαβής του έργου (26 1.1993} ως καλώς 
εκτελεσμένες και είχαν εγκριθεί με τον 3ο ΣΠ στις 
19.5.1993 δηλ. 7 μήνες μετά την περάτωση των εργασιών, 
κατά παράβαση του άρθρου 43 του π.δ. 609/1985 (πράξη 
επιστροφής 44/1993), ε) 984/1993της ΥΕΕ στη Νομαρχία 
Ευρυτανίας, ποσού δραχμών 5.192.000 που αφορούσε ε¬ 
ξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου “Αναγκαίες υ- 
πολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου: 
“βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου Δομνίστα-Ψηλός 
Σταυρός (όρια Νομού)” με την αιτιολογία ότι: ι) δεν ήταν 
νόμιμη η απευθείας ανάθεση του έργου, γιατί αυτό ήταν 
αντικείμενο της προηγούμενης, ύστερα από δημοπρασία, 
σύμβασης, ιι) με την απευθείας ανάθεση του υπολοίπου 
έργου στον ίδιο εργολάβο επήλθε αύξηση του συνολικού 
συμβατικού ποσού του έργου “Βελτίωση και ασφαλτό¬ 
στρωση δρόμου Δομνίστα-Ψηλός Σταυρός (όρια Νο¬ 
μού) “ πέραν του 50% κατά παράβαση του άρθρου 8 του ν. 
1418/1984 (πράξη επιστροφής 33/25.11.1993), στ) 
830/1993 προϋπολογισμού Νομαρχιακού Ταμείου Ημα¬ 
θίας, ποσού δραχμών 13.696.260, που αφορούσε εξό¬ 
φληση 6ου λογαριασμού του έργου 'Έπανακατασκευή 
τμημάτων επαρχιακού δικτύου του Νομού" με την απιο- 
λογία ότι με τον 2ο ΣΠ είχαν εγκριθεί και πιστοποιηθεί ερ¬ 
γασίες που δεν ενέπιπταν στο συμβατικό αντικείμενο 
(πράξη επιστροφής 57/1993). Για τον ίδιο λόγο κρίθηκε, 
απότο IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μη θεωρητέο 


το 193/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής προϋπολογι¬ 
σμού Νομαρχιακού Ταμείου Κόρινθου. 

Με την 31/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Χαλκιδικής επιστράφηκε 
αθεώρητο το 527/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, 
ποσού δραχμών 35.341.000, που αφορούσε την εξόφλη¬ 
ση του 5ου λογαριασμού του έργου “Κατασκευή Κέντρου 
Υγείας Κασσάνδρας", με την αιτιολογία ότι δεν είχαν γίνει 
οι νόμιμες κρατήσεις, που αντιστοιχούσαν στο ποσό των 
5.403.424 δραχμών. 

Επιχορηγήσεις 

Με την 67/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Καρδίτσας επιστράφηκε 
αθεώρητο το 1626/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, 
ποσού δραχμών44.500.000, που αφορούσε επιχορήγηση 
του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας, Σοφάδων και γύ¬ 
ρω κοινοτήτων για την εκτέλεση του έργου “Αγωγός με¬ 
ταφοράς ύδστος από διυλιστήρια, από το πρόγραμμα 
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΠΕΠ Β/10/30”, με την αιτιολογία ότι παράνομα 
ενταλματοποιήθηκε, ποσό δραχμών 22.198.000 επιπλέον 
του οφειλομένου, αφού από την επισυναπτόμενη 7η πι¬ 
στοποίηση προέκυτττε ότι το ύψος του κόστους των ερ¬ 
γασιών που είχαν ρκτελεστεί μέχρι 13.12.1993 ανερχόταν 
στο ποσό των 22.302.000 δραχμών. 

Με την 1/1994 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη νόμιμη η δαπάνη, θεωρητέο, ό¬ 
μως, λόγω συγγνωστής πλάνης, το 1120/1993 χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 2.000.000 της ΥΕΕ 
(προϋπολογισμού Νομαρχιακού Ταμείου) στο Ν. Κεφαλ¬ 
ληνίας, που αφορούσε επιχορήγηση Κοινότητας 
Σβορωνάτων, με την αιτιολογία ότι οι επιχορηγήσεις αυ¬ 
τές, σύμφωνα με την 5111/1993 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και 
Οικονομικών πρέπει να διατίθενται για κάλυψη των ανα¬ 
γκών δημοσίων επενδύσεων και όχι, όπως εδώ, για πολιτι¬ 
στικές εκδηλώσεις. 

Με την 54/1993 πράξη της Επσρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στο Νομό Κυκλάδων επιστράφηκε αθεώρητο 
το 762/1993 χρηματικό ένταλμα της ΥΕΕ 
(Προϋπολογισμού Νομαρχιακού Ταμείου) με την αιτιολο¬ 
γία ότι μη νόμιμα επιχορηγούνταν ο Δήμος Πάρου με πο¬ 
σό δραχμών 1.500.000, για την κάλυψη δαπανών εγκατά¬ 
στασης τηλεφωνικήςγραμμής στο Κέντρο Υγείας Πάρου, 
αφού οι δαπάνες λειτουργίας των Κέντρων Υγείας βαρύ¬ 
νουν τον προϋπολογισμό της οικείας Νομαρχίας. 

Με την 24/1994 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκε μη θεωρητέο το 838/1993 χρηματικό 
ένταλμα της ΥΕΕ στο Νομό Κυκλάδων (Προϋπολογισμού 
Νομαρχιακού Ταμείου) ποσού δραχμών 4.000.000, που α¬ 
φορούσε επιχορήγηση του Δήμου Ερμούπολης για την 
κάλυψη δαπάνης προμήθειας ιατρικών οργάνων με την 
αιτιολογία ότι μη νόμιμα ελήφθη το ποσό αυτό από το α- 
ποθεματικό το οποίο πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά 
και μόνο για την εκτέλεση έργων και τη σύνταξη μελετών 
για την κατασκευή έργων. Γιατον ίδιο λόγο επιστράφηκε 
αθεώρητο το 600/1993 χρηματικό ένταλμα της ΥΕΕ στο 
Νομό Κυκλάδων (προϋπολογισμού Νομαρχιακού Ταμεί¬ 
ου) ποσού δραχμών 3.000.000 (πράξη 38/1993). 

Το IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τα πρακτικά 
της 45ης/22.10.1993 συνεδριάσεώς του έκρινε ότι μη νό¬ 
μιμα εντελλόταν, με το 323/1993 χρηματικό ένταλμα πλη¬ 
ρωμής της ΥΕΕ στο Νομό Λασιθίου (προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων του Νομαρχιακού Ταμείου) και 
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ποσό δραχμών 10.000.000, με το οποίο επιχορηγούνταν ο 
Δήμος Αγιου Νικολάου, για να καλύψει έξοδα εκδρομής 
των επιτυχόντων στα ΑΕΙ τέκνο>ν των δημοτών του, (κατά 
τις πανελλήνιες εξετάσεις έτους 1993), με την αιτιολογία 
ότι η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στην έννοια των δημοσίων 
επενδύσεων (άρθρο 1 παρ. 1 και 2του ν.δ. 2957/1954). 
Παράβαση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων, υ¬ 
πέρβαση πιστώσεων, παράνομα ή ελλιπή δικαιολογητικά 
Με την 18/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ζακύνθου επιστράφηκε 
αθεώρητο το 165/1993 χρηματικό ένταλμα, ποσού δραχ¬ 
μών 18.857.580, που αφορούσε πληρωμή του 2ου λογα¬ 
ριασμού του έργου “Αγροτική οδοποιία (Κοινότητες Κοι- 
λιωμένου-Αγαλά-Λιθακιάς-Βολικώνκ.λπ.)” με την αιτιολο¬ 
γία ότι με τον 1 ο ΣΠ εγκρίθηκαν να εκτελεσθούν επιπλέον 
εργασίες ποσού δραχμών 10,328.729 (χωρίς ΦΠΑ), το ο¬ 
ποίο μαζί με το αρχικό συμβατικό ποσό, δραχμών 
23.671.271, υπερέβαινε κατά 5.786.000 δραχμές τη δια¬ 
θέσιμη πίστωση των 28.214.000 δραχμών (χωρίς ΦΠΑ), 
που προβλεπόταν από το Νομαρχιακό Πρόγραμμα 1993 
ΣΑΝΤ/2 ΜΟΠ για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοποι¬ 
ίας, έτους 1993. 

Με την 6/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Πέλλας, επιστράφηκε α¬ 
θεώρητο το 89/1993 χρηματικό ένταλμα της ΥΕΕ 
(Προϋπολογισμού Νομαρχιακού Ταμείου), ποσού δραχ¬ 
μών 3.789.904, που αφορούσε πληρωμή στη ΔΕΗ για την 
κατασκευή έργων ηλεκτροδότησης αγροτικών εγκατα¬ 
στάσεων προγραμμάτων αγροτικού εξηλεκτρισμού έ¬ 
τους 1992, με την αιτιολογία ότι στον ΚΑΕ που καταλογι¬ 
ζόταν η ως άνω δαπάνη δεν υπήρχε εγγεγραμμένη πί¬ 
στωση. 

Αμοιβές δικηγόρων 

Με την 66/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου οτο Νομό Εύβοιας επιστράφηκε α¬ 
θεώρητο το 1724/1993 χρηματικό ένταλμα του Νομαρ¬ 
χιακού Ταμείου Εύβοιας, ποσού δραχμών 1.452.100, που 
αφορούσε καταβολή αμοιβής δικηγόρου Χαλκίδας για έ¬ 


λεγχο τίτλων ιδιοκτησίας οικοπέδου, με την αιτιολογία ό¬ 
τι η αμοιβή του, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Κώδικα 
Δικηγόρων, έπρεπε να υπολογιστεί σε ποσοστό 1,5% και 
όχι 5% επί του ποσού της αξίας του ακινήτου. 

Οδοιπορικά 

Με πράξεις των αρμοδίων Μονομελών Κλιμακίων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σε διάφορους νομούς επιστράφη- 
καν αθεώρητα χρηματικά εντάλματα που αφορούσαν 
πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας εκτός έ¬ 
δρας αποζημίωσης σε υπαλλήλους Νομαρχιακών Ταμεί¬ 
ων (Ν.Τ.) και Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων 
(ΤΎΔΚ) για μετακινήσεις εκτός της έδρας τους για εκτέ¬ 
λεση υπηρεσίας, με την αιτιολογία ότι παραβιάστηκαν οι 
διατάξεις των 28243/845/1984 και 95015/2615/1984 κοι¬ 
νών αποφάσεων των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη¬ 
σης, Εθνικής Οικονομίας, Δημοσίων Έργων και 
Γεωργίας, που κυρώθηκαν με το άρθρο 20 του ν. 
1505/1984, όπως τα: α) 1200/1993 της ΥΕΕ στο νομό Εύ¬ 
βοιας (Προϋπολογισμού Νομαρχιακού Ταμείου) γιατί σε 
υπάλληλο του ΝΤ που μετακινήθηκε για εκτέλεση υπηρε¬ 
σίας εκτός των ορίων του νομού της έδρας του (από 
Χαλκίδα στην Αλεξανδρούπολη) εκκαθαριζόταν χιλιομε¬ 
τρική αποζημίωση αντί του αντιτίμου του εισιτηρίου των 
μαζικών μέσων μεταφοράς (πράξη 54/1993) β) 239/1993 
της ΥΕΕ στο Νομό Ευρυτανίας (Προϋπολογισμού Νο¬ 
μαρχιακού Ταμείου) γιατί εκκαθαριζόταν ημερήσια απο¬ 
ζημίωση σε υπαλλήλους της ΤΎΔΚ, οι οποίοι μετακινήθη¬ 
καν χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων από το άρθρο 
3 του ν.δ. 2396/1953 διαταγών πορείας και δελτίων κίνη¬ 
σης (πράξη 20/1993) και γ) 446 και 447/1993 της ΥΕΕ στο 
Νομό Ημαθίας (προϋπολογισμού Νομαρχιακού Ταμείουΐ 
γιατί σε υπαλλήλους της ΤΎΔΚ που μετακινήθηκαν εκτός 
έδρας για εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, εκκαθαριζόταν ημερήσια εκτός 
έδρας αποζημίωση για περισσότερες ημέρες από αυτές 
που προέκυπταν από τις διαταγές μετακινήσεώς τους, η 
για 1 1/2 ημέρα χωρίς να προκύπτει ότι οι υπάλληλοι αυ¬ 
τοί διανυκτέρευσαν εκτός έδρας. 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ) ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΑΠ’ ΑΥΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 


Πίνακας ανάθεσης έργων με μεγάλη έκπτωση 


Ο.Τ.Α 

Εκτελούμενα Έργα 

Ποσά προϋπολογι¬ 
σμού σε δραχμές 

Ποσοστό 
Έκπτωσης % 

Σύνδεσμος Κοινο¬ 
τήτων Νομού Θεσ¬ 
πρωτίας 

Δίκτυα ύδρευσης Εξαχώρι 

94.400.000 

65 

Κοινότητα Λαδο¬ 
χωρίου Νομ. Θε¬ 
σπρωτίας 

Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Κοινότητας 
Λαδοχωρίου 

13.000.000 

59 

Κοινότητα Κερα¬ 
σοχωρίου Νομού 
Θεσπρωτίας 

Διάνοιξη δρόμων προσπέλασης Γ Κατηγορίας 

17.700.000 

74 

Κοινότητα Λιά 

Ν. Θεσπρωτίας 

Αντικατάσταση εσωτερικού υδραγωγείου 

21.240.000 

63 

Σύνδεσμος Ύδρευ¬ 
σης Γ κρίκας-Ψάκκας 
Ν. Θεσπρωτίας 

Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού υδραγωγείου 

14.396.000 

68 

Κοινότητα Αγίων 
Πάντων Ν. 
Θεσπρωτίας 

Ύδρευση Κοινότητας Αγίων Πάντων 

1.334.000 

70 
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Ο,Τ.Α 

Ε «τελούμενα Έργα 

Ποσά προϋπολογι¬ 
σμού σε δραχμές 

Ποσοστό 
Έκπτωσης % 

Κοινότητα Καστρίου 
Ν. Θεσπρωτίας 

Ασφαλτόστρωση τμήματος προς Κάμπο 

Κοινότητας Καστρίου 

22.420.000 

51 

Κοινότητα Ν. Ιου¬ 
λίου Ν. Σερρών 

Κατασκευή εγκσταστάσεως επεξεργασίας λυμάτων 
απάτην Κοινότητα Ν. Ιουλίου 

17.000.000 

61 

Κοινότητα Μεστών 

Ν. Χίου 

Δίκτυο ύδρευσης Μεστών-Λιμένα από Ολύμπους 
Κοινότητας Μεστών 

35.000.000 

55 


Από τις χαρακτηριστικές αυτές περιπτώσεις ιδιαιτέρως υ¬ 
ψηλών ποσοστών εκπτώσεως συνάγεται ότι οι σχετικές με¬ 
λέτες καταρτίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς 
την αναγκαία ακρίβεια στον υπολογισμό των στοιχείων κό¬ 
στους των έργων ή ότι οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν την ε 
κτέλεσή τους, προσβλέποντας σε σημαντικές παρεκκλί¬ 
σεις από την πλήρη εφαρμογή των μελετών και την άρτια 
κατασκευή των έργων, ώστε να καλυφθούν οι διαφορές 
των μεγάλων εκπτώσεων από το πραγματικό κόστος των 
έργων. 

Έλλειψη δικαιολογητικών χρηματικών ενταλμάτων 

Κατά τον έλεγχο των παραστατικών στοιχείων του απο¬ 
λογισμού της Κοινότητας Μεγάλου Περιστεριού Ιωαννί- 
νων,έτους 1987 διαπιστώθηκε, ότι οτα 19 και 50/1987χρη¬ 
ματικά εντάλματα πληρωμής, συνολικού ποσού δραχμών 
817.085, που αφορούσαν διάφορες προμήθειες, δεν είχαν 
επισυναφθεί τα τιμολόγια, κατά παράβαση των διατάξεων 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Για την αιτία αυτή συ¬ 
ντάχθηκε το 1/1993 Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων, η ε¬ 
κτέλεση του οποίου εκκρεμεί. 

Κατ α τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Κοινο¬ 
τήτων Βορεινού και Καλής νομού Πέλλας, ετών 1985 και 
1987, αντίστοιχα, διαπιστώθηκε, ότι δεν είχαν υποβληθεί 
χρηματικά εντάλματα, συνολικού ποσού 1.262.617 δραχ¬ 
μών. Για το λόγο αυτό συντάχθηκαν τα 4 και 15/1993 
Φ.Μ.Ε.. 

Κατά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων της Κοινό 
τητας Παλαιοφύτου νομού Πέλλας, οικονομικού έτους 
1986, διαπιστώθηκε, ότι στο 5/1986 χρηματικό ένταλμα, 
συνολικού ποσού 4.203.000 δραχμών, που αφορούσε πλη¬ 
ρωμή αμοιβής δικηγόρου σε υπόθεση αναγκαστικής α¬ 
παλλοτρίωσης, δεν είχαν επισυναφθεί τα παραστατικά 
στοιχεία νομιμοποίησης της δαπάνης (πράξη απαλλοτρίω¬ 
σης, ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε αυτή, δικαστικές αποφάσεις 
επιδίκασης των αποζημιώσεων). Για την αιτία αυτή συντά¬ 
χθηκε το 24/1993 ΦΜΕ. 

Εισφορές 

Με την 295/1993 πράξη του Β’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου καταλογίσθηκαν οι υπόλογοι του Δήμου 
Γ αστού νης, γιατί κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, 
οικονομικού έτους 1985, ενέκριναν καταβολή εισφοράς 
στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) 
Γαστούνης για ωφέλεια του Δήμου από την εκτέλεση εγ¬ 
γειοβελτιωτικών έργων, κατά παράβαση της διάταξης του 
άρθρου 225 του ν. 1065/1980 "Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας” (ΦΕΚ 168 τ. Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε α¬ 
πό το άρθρο 22 του ν. 1270/1982 (ΦΕΚ 93 τ. Α’), (χρηματι- 
κάεντάλματα 517, 518/1985). 

Γενική Παρατήρηση 

Με το άρθρο 33 του ν. 2130/23.4.1993 (ΦΕΚ 62 τ. Α’) θεω¬ 


ρήθηκαν “νόμιμες” όλες οι δαπάνες που πληρώθηκαν πα¬ 
ράνομα εις βάρος των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συν¬ 
δέσμων αυτών, και τοτν εξαρτωμένων από αυτούς νομικών 
προσώπων, οι οποίες αφορούσαν έργο, εργασίες, προμή¬ 
θειες και αμοιβές προσωπικού, εφόσον αυτές είχαν πλη¬ 
ρωθεί μέχρι 28.2.1993, είχε βεβαιωθεί από τις αρμόδιες ε¬ 
πιτροπές και λοιπά όργανα η εκτέλεση των έργων, εργα¬ 
σιών, προμηθειών και η απασχόληση των εργασθέντων και 
δεν είχαν ακυρωθεί από τη Νομαρχία οι σχετικές πράξεις 
των ΟΤΑ. Καταλογισμοί που έγιναν για τέτοιες δαπάνες 
“κατά το μέρος που δεν έχουν εκτελεσθεί μέχρι την 
26.2.1993 δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα, εις 
βάρος των καταλογισθέντων, ποσά διαγράφονται 1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Προληπτικός Έλεγχος 

Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού-Αδιάθετες πι¬ 
στώσεις 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

Από την πίστωση του ΚΑΕ 723 του Γ ραφείου Υπουργού 
και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, που αφορού¬ 
σε “έξοδα μετακινήσεως στρατιωτικών από το εσωτερικό 
στο εξωτερικό”, ποσού δραχμών 280.000.000, διατέθηκε 
ποσό δραχμών 35.000.000 και έμεινε αδιάθετο ποσό 
245.000.000 δραχμών. 

Απάτην πίστωση του ΚΑΕ 4131 του ΓΕΝ που αφορούσε 
“Μελέτες και έρευνες έργων που δεν κατονομάζονται ειδι¬ 
κά”. ποσού δραχμών 280.000.000, διατέθηκε ποσό δραχ¬ 
μών 28.150.000 και έμεινε αδιάθετο ποσό 251.850.000 
δραχμών. 

Οι πιστώσεις τεσσάρων ΚΑΕ (8341,8351,8361 και 8371) 
του ΓΕΝ που αφορούσαν “Κατασκευές έργων, συντήρηση 
έργων, προμήθειες μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού και 
μελέτες και έρευνες” συνολικού ποσού δραχμών 
1.537.000.000 ιταρέμειναν εξ ολοκλήρου αδιάθετες. 

Οι πιστώσεις δυο (2) ΚΑΕ (8341 και 8361) του ΓΕΑπου α¬ 
φορούσαν "κατασκευές έργων και προμήθεια μηχανικού 
και λοιπού εξοπλισμού”, συνολικού ποσού δραχμών 
765.000.000, παρέμειναν εξ ολοκλήρου αδιάθετες. 
Υπερβάσεις πιστώσεων 

Διαπιστώθηκε ότι οι δευτερεύοντες διατάκτες του 
Στρατού Ξηρός, και κατά το οικονομικό έτος 1993, εξέδω¬ 
σαν χρημαι ικά εντάλματα καθ' υπέρβαση των μεταβιβαζό¬ 
μενων σ' αυτούς, από τον κύριο Διστάκτη, πιστώσεων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

α) Ε’ ΕΛΔΑΠ (Αθηνών), υπέρβαση πιστώσεων συνολικά 
δραχ. 35823454633 και 

β) ΔΈΛΔΑΓι (Ξάνθης) υπέρβαση πιστώσεων συνολικά 
δραχ. 4250970687 










ΦΕΚ 29? 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3185 


Δημόσια έργα 

Κατά τον έλεγχο των δαπανών για την εκτέλεση έργων 
του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας παρατηρήθηκε ανάθε¬ 
ση εκτελέσεως έργων με μεγάλη ή μικρή έκπτωση. Έτσι 
τα: Έργο: "Συντήρηση υποσταθμών Ηλεκτρικής ενέργει¬ 
ας Πολεμικού Ναυτικού”, προϋπολογισμού δραχμών 
45.000.000, συμβατικού ποσού δραχμών 17.107.753, α¬ 
νατέθηκε με ποσοστό εκτττώσεως 74%. 

Έργο: “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στο Ναύ¬ 
σταθμο Σαλαμίνος”, προϋπολογισμού δραχμών 
70.163.456, συμβατικού ποσού δραχμών 32.364.489, α¬ 
νατέθηκε με ποσοστό εκτττώσεως 67%. 

Έργο: “Εργασίες συντηρήσεως κεντρικού κτιρίου”, προ¬ 
ϋπολογισμού δραχμών 40.000.000, συμβατικού ποσού 
δραχμών 15.194.720, ανατέθηκε με ποσοστό εκτττώσεως 
59%. 

Έργο: “Ανέγερση δύο (2) πολυκατοικιών στο Ναύσταθ¬ 
μο Κρήτης”, προϋπολογισμού δραχμών 991.200.000, 
συμβατικού ποσού δραχμών 968.491.411, ανατέθηκε με 
ποσοστό εκτττώσεως 2,5%. 

Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (ΧΕΠ) 

Με τις 35,36,37,41 και 42/1993 πράξειςτου3ου Μονομε¬ 
λούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν 
αθεώρητα τα 2772, 5138, 5439, 5249, 5252, 5289, 
5291,5299,5402,5416 και 5475/1993 χρηματικά εντάλμα¬ 
τα προπληρωμής του ΓΕΝ, συνολικού ποσού δραχμών 
263.081.326, που αφορούσαν διάφορες προμήθειες, με 
την αιτιολογία ότι τα παραπάνω ΧΕΠ εκδόθηκαν κατά πα¬ 
ράβαση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.δ. 321/1969 
και του άρθρου 36 του ν.δ. 721/1970 (ΦΕΚ 251 Α') αφού 
δεν συνέτρεχε επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη ούτε η φύ¬ 
ση των ως άνω δαπανών ήταν τέτοια ώστε να επσρέπεται 
η έκδοσή τους. Τα παραπάνω ΧΕΠ δεν επανυποβλήθηκαν 
για θεώρηση. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τακτοποιήσεως 
ΧΕΠ διαπιστώθηκε ότι το προϊόν πολλών από αυτά επι- 
στράφηκε ολόκληρο στο δημόσιο ταμείο ως αδιάθετο. 
Αναφέρονται, ενδεικτικά, οι πιο χαρακτηριστικές περι¬ 
πτώσεις: · 

ΧΕΠ 20013/1993 του ΕΛ ΔΑ Αεροπορίας Λάρισας, πο¬ 
σού δραχμών 3.186.000 για την κατασκευή του έργου 
“Σηπτικού βόθρου και λιποσυλλέκτη στο ΚΕΔΑ 
ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ" που ματαιώθηκε η εκτέλεσή του (διπλό¬ 
τυπο εισπράξεως 72357611/22.4.1993 της ΙΘ’ ΔΟΥ Αθη¬ 
νών). 

ΧΕΠ 967/1991 του ΕΛ ΔΑ Αεροπορίας Λάρισας, ποσού 
δραχμών 3.595.723, για τοποθέτηση ογκομετρητών στις 
εγκαταστάσεις (διπλότυπο εισπράξεως 

4298497/31.5.1993 της Β’ ΔΟΥ Λάρισας) . 

_ΧΕΠ 2102/1992, 2103/1992, 2104/1992, 2132/1992 και 
2133/1992 του Ε’ ΕΛ ΔΑΠ Αθηνών δραχμών 10.000.000, 
20.000.000, 20.000.000, 55.472.235 και 50.000.000, αντί¬ 
στοιχα, για εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων, που μαται¬ 
ώθηκε η εκτέλεσή τους (διπλότυπα εισπράξεως 
5574631/26-2-1993, 5574632/28-2-1993, 5574633/26-2- 
1993,5574634/26-2-1993 και 5574635/26-2-1993 της ΔΟΥ 
Αχαρνών). 

Με την 3/1993 πράξη του αρμοδίου οργάνου του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα δικαιολο- 
γητικά αποδόσεως λογαριασμού του 310/1988 ΧΕΠ, του 
Δ/Δ ΓΕΛ ΔΑΠ (Θεσσαλονίκης), ποσού δραχμών 
6.000.000, που αφορούσε προμήθεια ανταλλακτικών, για 
τη συντήρηση τεχνικού εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων 


και είκοσι (20) ελαστικών επισώτρων, με την αιτιολογία ό¬ 
τι η δαπάνη δεν ήταν νόμιμη, γιατί η σύμβαση προμήθειας 
των πιο πάνω ελαστικών καταρτίσθηκε μη νόμιμα, αφού υ¬ 
πήρξε παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης (20 α¬ 
ντί 12 λινών), η οποία ως διοικητική πράξη κανονιστικού 
χαρακτήραδεσμεύειτα συμβαλλόμενα μέρη (παρ. 12του 
άρθρου 3 του ν. 1797/1988 και άρθρα 2 παρ. 2 και 3 και 19 
τουπ.δ. 173/1990). 

Με την 9/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλιμα¬ 
κίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα 
τα δικαιολογητικά αποδόσεως λογαριασμού του 
2302/1988 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, του 
Δ/Δ ΕΛ ΔΑΠ (Αθηνών), ποσού δραχμών 4.162.000 που α¬ 
φορούσε προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό του 
ΚΕΠΙΧ/ΓΕΣ, με την αιτιολογία ότι δεν τηρήθηκαν οι διατά¬ 
ξεις α) της παρ. 1 του άρθρου 71 του π.δ. 284/1989 (ΦΕΚ 
133 Α') που απαιτούν αιτιολογημένη απόφαση του αρμο¬ 
δίου οργάνου για το επείγον της προμήθειας και β) του 
άρθρου 7του π.δ. 292/1985 (ΦΕΚ 136 Α’) για τη διενέργεια 
τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, ανάθεσης της προμή¬ 
θειας. 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (Τ.ΕΘ.Α.) 

Η πίστωση του ΚΑΕ 9239 “αγορά λοιπών ακινήτων”, από 
το αρχικό ποσό των 20.000.000 δραχμών διαμορφώθηκε 
στο ποσό των 295.000.000 δραχμών το οποίο παρέμεινε 
εξ ολοκλήρου αδιάθετο. 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 

Η πίστωση του ΚΑΕ 0874 “αμοιβές και προμήθειες τρα¬ 
πεζών” από το αρχικό ποσό των 253.805.000 δραχμών 
διαμορφώθηκε στο ποσό των 853.805.000 από το οποίο έ¬ 
μεινε αδιάθετο το ποσό των δραχμών 601.404,328. 

Η πίστωση του ΚΑΕ 9754 “προμήθειες πλωτών μέσων”, 
από το αρχικό ποσό των 700.000.000 δραχμών διαμορ¬ 
φώθηκε στο ποσό των 3.469.000.000 δραχμών, από το ο¬ 
ποίο έμεινε αδιάθετο το ποσό των δραχμών 
2.653.037.037. 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
Κρατήσεις 

Με την 52/1993 πράξη του 3ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνέδριου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
35,36 και 37/1993 χρηματικά εντάλματα, συνολικού πο¬ 
σού δραχμών 875.566του Ταμείου, που αφορούσαν από¬ 
δοση κρατήσεων 4% υπέρ ΜΤΑ, 2% υπέρ Ταμείου αλλη¬ 
λοβοήθειας Αεροπορίας και 0,144% υπέρ Δημοσίου που 
διενεργήθηκαν επί των δαπανών των 1,2,4 και 5/1992 
ΧΕΠ, για το λόγο ότι οι κρατήσεις αυτές έπρεπε να βαρύ¬ 
νουν τις 126,135,131 ΣΜ και 110 Π.Μ. υπάλογες μονάδες 
Αεροπορίας και όχι το Ταμείο Αεροπορικής “Αμυνας. 

Τα ως άνω χρηματικά εντάλματα δεν επανυποβλήθηκαν 
για θεώρηση. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΥΠ.ΕΘ.Ο) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Προληπτικός έλεγχος 

Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού-Αδιάθετες πι¬ 
στώσεις 

Από τις γραμμένες, στον προϋπολογισμό (οικονομικού έ¬ 
τους 1993) του πιο πάνω Υπουργείου, πιστώσεις δέκαπέ- 
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ντε (15) ΚΑΕ, που αφορούσαν αποδοχές-αποζημιώσεις, 
συνολικού ποσού δραχμών 1.292.414.000, παρέμεινε α¬ 
διάθετο ποσό 1.135.405.638 δραχμών. 

Από τις πιστώσεις τεσσάρων (4) ΚΑΕ, που αφορούσαν 
δαπάνες για μισθώματα κτιρίων και προμήθειες μηχανο- 
γραφικού χαρτιού και ειδών καθαριότητας, συνολικού πο¬ 
σού 163.900.000 δραχμών, παρέμεινε αδιάθετο ποσό 
142.654.950 δραχμών. 

Τέλος, οι πιστώσεις δύο (2) ΚΑΕ, που αφορούσαν υπο¬ 
χρεώσεις από διεθνείς συμφωνίες και έξοδα λειτουργίας 
Βαλκανικής Γραμματείας, συνολικού ποσού δραχμών 
104.000.000, παρέμειναν εξ ολοκλήρου αδιάθετες 
Δαπάνη μετακινούμενου υπάλληλου 
Με την 62/1993 πράξη του 4ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκε αθεώρητο το 
1573/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχ¬ 
μών 1.797.000, που αφορούσε καταβολή εξόδων πρώτης 
εγκαταστάσεως σε υπάλληλοτου ΥΠΕΘΟ, ο οποίος απο- 
σπάστηκε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημοσίας 
Διοικήσεως, και αυτό γιατί ούτε από τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 87 του ν. 1892/1990, σύμφωνα με τις οποίες έγινε η 
απόσπαση του παραπάνω υπαλλήλου, ούτε από τις δια¬ 
τάξεις της παρ. 10α του άρθρου 33 του ν. 419/1976 προ- 
βλέπεται τέτοια δαπάνη. Το χρηματικό αυτό ένταλμα δεν 
επανυποβλήθηκε για θεώρηση. 

Δεδικασμένο 

Με την 79/1993 πράξη του 4ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκε αθεώρητο το 
2573/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής της ΥΕΕ στο 
ΥΠΕΘΟ, ποσού δραχμών 6,737.422, που αφορούσε κα¬ 
ταβολή επιδόματος αλλοδαπής αναδρομικά, από 
22.7.1991 μέχρι 31 . 10 . 1993 , με την αιτιολογία ότι η δαπά¬ 
νη αυτή δεν ήταν νόμιμη καιότιη 1125/1992 απόφαση του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, βοσει της οποίας έγινε η 
εκκαθάριση, δεν αποτελεί δεδικασμένο, στην εξεταζόμε¬ 
νη περίπτωση, που να δεσμεύει το Δημόσιο, γιατί εκδόθη- 
κε σε δίκη μεταξύ αυτού καιτρίτου και όχι του δικαιούχου 
του εντάλματος. Το χρηματικό αυτό ένταλμα δεν επανυ- 
ποβλήθηκε για θεώρηση. 

Αναδρομικότητα διοικητικών πράξεων 
Με τις 101/1993 και 105/1993 πράξεις του 4ου Μονομε¬ 
λούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν 
αθεώρητα τα 3350 και 3505/1993, αντίστοιχα, χρηματικά 
εντάλματα πληρωμής της ΥΕΕ στο ΥΠΕΘΟ, συνολικού 
ποσού δραχμών 10.567.780, που αφορούσαν την κατα¬ 
βολή επιδόματος αλλοδαπής και κατοικίας σε υπαλλή¬ 
λους του ΥΠΕΘΟ, οι οποίοι είχαν διατεθεί ως εμπειρο¬ 
γνώμονες στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
καιγια χρονικό διάστημα προγενέστερο της έκδοσηςτων 
σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
(αριθ. 72075/8.10.1993 και 76424/3.11.1993), με τις οποί¬ 
ες εγκρίθηκε η απόσπασή τους, δεδομένου ότι οι τελευ¬ 
ταίες, ως ατομικές διοικητικές πράξεις, δεν δύνανται να έ¬ 
χουν αναδρομική ισχύ για το προ της εκδόσεώςτους χρο¬ 
νικό διάστημα. Τα χρηματικά αυτά εντάλματα δεν 
επανυποβλήθηκαν για θεώρηση. 

Λοιπές δαπάνες 

Με την 64/1993 πράξη του 4ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκε αθεώρητο το 
1437/1993 χρηματικό ένταλμα της Υπηρεσίας Εντελλομέ- 


νων Εξόδων στο ΥΠΕΘΟ, που αφορούσε πληρωμή ενοι¬ 
κίων του γ ραφείου ακολούθου των Οικονομικών και Ε μπο- 
ρικών υποθέσεων στο Τορόντο, με την αιτιολογία ότι η δα¬ 
πάνη είχε πληρωθεί πριν απάτη θεώρηση του χρηματικού 
εντάλματος και επομένως δεν ήταν δυνατή η άσκηση προ¬ 
ληπτικού ελέγχου, κατά την έννοια της διατάξεωςτου άρ¬ 
θρου 17 παρ. 1 εδ. β’του π.δ. 774/1980. Το χρηματικό αυ¬ 
τό ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε για θεώρηση. 

Με την 36/1994 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 2651 και 2652/1993 
χρηματικά εντάλματα πληρωμής, της ΥΕΕ στο ΥΠΕΘΟ, 
δραχμών 24.490.147 και 152.666.783 αντίστοιχα, που α¬ 
φορούσαν καταβολή αμοιβής σε εταιρεία, για υπηρεσίες 
που προσέφερε (από 18.2.1993 μέχρι 31.3.1993) σε εκτέ¬ 
λεση της από 18.2.1993 σύμβασης με το Δημόσιο για την 
αποκρατικοποίηση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρι¬ 
σμού (ΕΟΤ) και αυτό γιατί δεν είχαν επισυναφθεί σ’ αυτά 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μελέτες, πορίσματα ερ¬ 
γασιών), ώστε να κριθεί η νομιμότητα της εντελλόμενης 
προς πληρωμή δαπάνης. Για τον ίδιο λόγο, με την 
113/1994 πράξη του 4ου Μονομελούς Κλιμακίου, επι- 
στράφηκαν αθεώρητα τα 4162 και 4163/1993 χρηματικά 
εντάλματα πληρωμής, δραχμών 3.548.988 και 
252.507,254 αντίστοιχα, με δικαιούχο την ίδια εταιρεία. 
Τα χρηματικά αυτά εντάλματα δεν επανυποβλήθηκαν για 
θεώρηση 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Παρατηρήσεις επί του Προϋπολογισμού-Αδιάθετες πι¬ 
στώσεις 

Από τις αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό (οικονομι¬ 
κού έτους 1993) πιστώσεις, που αφορούσαν, α) αποδο- 
χές-αποζημιώσεις, συνολικού ποσού δραχμών 
257.100.000, παρέμεινε αδιάθετο υπόλοιπο ποσό 
91.764.715 δραχμών β) δαπάνες προμηθειών, συνολικού 
ποσού δραχμών 115.200.000, παρέμεινε αδιάθετο υπό¬ 
λοιπο ποσό 49.421.697 δραχμών και γ) δαπάνες έργων- 
μελετών και επισκευών, συνολικού ποσού δραχμών 
576.500.000, παρέμεινε αδιάθετο υπόλοιπο ποσό 
482.758.005 δραχμών. 

Ημερήσια αποζημίωση 

Με την 219/1993 πράξη του 1 Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 315 και 388/1993 
χρηματικά εντάλματα, που αφορούσαν καταβολή οδοι¬ 
πορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημιώσεως στον 
Προϊστάμενο της Σχολής, ο οποίος ανήκει στην κατηγο¬ 
ρία υπαλλήλων ειδικών θέσεων και τούτο γιατί το ποσό 
της ημερήσιας αποζημίωσης δεν είχε υπολογισθεί σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υ¬ 
παλλήλους και υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 8 παρ. 1 
περ. γ' του ν. 2019/1992), οι οποίες είναι εφαρμοστέες και 
στην περίπτωση αυτή. 

Επιδόματα 

Με την 316/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκε μη θεωρητέο το 570/1993 χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής (ορισμένου ποσού) της πιο πάνω 
Σχολής, για ειδικό επίδομα χειριοταύ ηλεκτρονικών υπο¬ 
λογιστών (Η/Υ), σε προσωπικό της. Και αυτό γιατί οι ανα- 
φερόμενοι σ’ αυτό ως δικαιούχοι του επιδόματος δεν διέ- 
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θεταντα κατά νόμο {άρθρο 14 και 18 του π.δ. 194/1988) 
τυπικά προσόντα άσκησης καθηκόντων χειριστή Η/Υ ούτε 
κατείχαν αντίστοιχες οργανικές θέσεις στην υπηρεσία. 

Υπερωριακή αποζημίωση 

Με την 220/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου {η οποία επαναβεβαιώθηκε με την 359/1993 ό¬ 
μοια) κρίθηκε μη θεωρητέοτο 387/1993 χρηματικό ένταλ¬ 
μα, που αφορούσε καταβολή υπερωριακής αποζημιώσε- 
ως στον Προϊστάμενο της Σχολής, με την αιτιολογία ότι η 
σχετική απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών 
2076811/8845/0022/1989, που καθορίζει την αντιμισθία 
του υπαλλήλου αυτού, δεν προβλέπει τέτοια αποζημίω¬ 
ση. 

ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΒΥΣΟΥ 

Εφ’ άπαξ αποζημίωση ν. 103/1975 
Με την 90/1993 πράξη του 4ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
582/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής της πιο πάνω 
Σχολής, ποσού δραχμών 681.414, που αφορούσε την κα¬ 
ταβολή εφ’ άπαξ χρηματικού βοηθήματος {Ν. 103/1975) 
σε υπάλληλό της. Και αυτό γιατί από σχετική απόφαση 
των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ προέκυπτε ότι είχε συ- 
νταξιοδοτηθεί προσωρινά, λόγω αναπηρίας και όχι ορι¬ 
στικά, οπότε, και μόνο, καθίστατο δικαιούχος του βοηθή¬ 
ματος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2079/1992. Το έ¬ 
νταλμα αυτό δεν ξαναϋποβλήθηκε για θεώρηση. 

Αποζημίωση 

Με την 104/1993 πράξη του 4ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
734/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Σχολής, πο¬ 
σού δραχμών 2.240.084, που αφορούσε καταβολή σε υ¬ 
πάλληλο της εφάπαξ αποζημιώσεως άρθρου 49 του ν. 
993/1979 και αυτό γιατί εκκαθαριζόταν ποσό καθυπέρβα- 
ση του ανώτατου ορίου, που θεσπίσθηκε με το άρθρο 33 
του ν. 1876/1989. Το χρημαπκό αυτό ένταλμα επανυπο¬ 
βλήθηκε και θεωρήθηκε ύστερα από περιορισμό του πλη¬ 
ρωτέου ποσού στο προσήκον ύψος (μείωση δαπάνης κα¬ 
τά 740.000 δραχμές. 

ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αποζημιώσεις 

Με την 3/1994 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Θεσσαλονίκης, επιστρά- 
φηκαν αθεώρητα τα 835 και 836/1993 χρηματικά εντάλ¬ 
ματα της παραπάνω Σχολής, που αφορούσαν πληρωμή 
στους καθηγητές της, ποσού δραχμών 1.695.276 συνολι¬ 
κά, για αποζημίωση Α’ διδακτικού τριμήνου, του Σχολικού 
έτους 1993-1994 και αυτό γιατί οι διατάξεις των άρθρων 
1 και 7 τουν. 1824/1988 που προβλέπουν την καταβολή 
της αποζημίωσης αυτής στους εκπαιδευτικούς της δευ¬ 
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν εφαρμόζονται και στους 
εκπαιδευτικούς της Σχολής αυτής. Τα πιο πάνω χρηματι¬ 
κά εντάλματα δεν επαναφέρθηκαν για θεώρηση .Για τον ί¬ 
διο λόγο επιστράφηκαν αθεώρητα και τα 824 και 825/1993 
χρηματικά εντάλματα πληρωμής της Σχολής Τουριστικών 
Επαγγελμάτων Ηρακλείου, συνολικού ποσού δραχμών 
2.682.504. 


ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 
Αποζημίωση αδείας 

Με την 13/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Φωκίδας, επιστράφηκε 
αθεώρητο το 457/1993 χρηματικό ένταλμα που αφορού¬ 
σε καταβολή αποζημίωσης για μη χορήγηση κανονικής ά¬ 
δειας έτους 1991, στον Διευθυντή του Εκπαιδευτηρίου 
και τούτο διότι ο φερόμενος ως δικαιούχος της αποζη¬ 
μίωσης δεν υπηρέτησε στην πιο πάνω Σχολή κστάτο έτος 
μη λήψεως της κανονικής του αδείας, αφού η Σχολή αυ¬ 
τή λειτούργησε για πρώτη φορά το έτος 1992. Το χρημα¬ 
τικό ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε για θεώρηση. 

Μη νόμιμα δικαιολογητικά 

Με την 6/1994 πράξη του ίδιου, ως άνω Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου επιστράφηκε αθεώρητο το 605/1993 χρηματικό έ¬ 
νταλμα πληρωμής της πιο πάνω Σχολής, ποσού δραχμών 
1.203.907. Και αυτό γιατί τα σχετικά δικαιολογητικά υπο¬ 
βάλλονται σε4 φωτοτυπημένα αντίγραφα, κατά παράβα¬ 
ση του άρθρου 5 παρ. 1 του π.δ. 584/1975 το οποίο εκδό- 
θηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 20 παρ. 6 και 13 
παρ. 68 του ν.δ. 406/1974 σύμφωνα με τις οποίες υπο¬ 
βάλλονται τα πρωτότυπα των οικείων τιμολογίων κ.λ. Η 
Σχολή δεν επανυπέβαλε το χρηματικό ένταλμα για θεώ- 
ρηση. 

ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Επιδόματα-Αποζημιώσεις 

Με την 67/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αργολίδας, επιστράφη- 
κε αθεώρητο το 310/1993 χρηματικό ένταλμα της 
Σχολής, που αφορούσε καταβολή αποζημιώσεως, για 
πρόσθετη αποσχόληση σε καθηγητές της Σχολής, γιατί 
μεταξύ αυτών είχε περιληφθεί και καθηγητής, ο οποίος 
δεν απασχολήθηκε υπερωριακά, λόγω απόσπασης. Το 
χρηματικό ένταλμα εηανυποβλήθηκε με μειωμένο ποσό 
και θεωρήθηκε. Με την 68/1993 πράξη του ίδιου Μονομε¬ 
λούς Κλιμακίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα 370 και 371 
χρηματικά εντάλματα, για την καταβολή επιδόματος βι¬ 
βλιοθήκης σε διδακτικό προσωπικό της Σχολής, γιατί οι 
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2158/1993, οι οποί¬ 
ες προβλέπουν την καταβολή του επιδόματος αυτού 
στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης δεν εφαρμόζονται στους εκπαιδευτικούς 
της εν λόγω Σχολής. Τα χρηματικά εντάλματα δεν επανυ- 
ποβλήθηκανγια θεώρηση. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Προληπτικός έλεγχος 
Αδιάθετες πιστώσεις 

Από τις πιστώσεις τριών (3) ΚΑΕ {0543.0544.0546) του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου στο Νομό Καρδίτσας, 
που αφορούσαν παρακλινικές εξετάσεις, νοσοκομειακή 
και οδοντιατρική περίθαλψη, συνολικού ποσού δραχμών 
723.677.000, έμεινε αδιάθετο υπόλοιπο ποσό 
240.973.516 δραχμών. 

Από τις πιστώσεις τριών {3) ΚΑΕ (0511.0512.0711) του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου στον ίδιο νομό, που α¬ 
φορούσαν αποζημίωση για υπερωρίες, εξαιρέσιμα και νυ¬ 
κτερινά και έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων, συνολικού 
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ποσού 141.600.000 δραχμών, έμεινε αδιάθετο υπόλοιπο 
53.620.299 δραχμών, ενώ από τις πιστώσεις δύο (2) ΚΑΕ 
(0851,0869) που αφορούσαν δαπάνες για συντήρηση και 
επισκευή κτιρίων, ποσού δραχμών 19.400.000, έμεινε α¬ 
διάθετο υπόλοιπο 18.650.884 δραχμών. 

Αναμορ<ρώσεις-Τ ροποποιήσεις Προϋπολογισμών 

Οι πιστώσεις οκτώ (8) ΚΑΕ (0541-0544 και 0546-0549) 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου στο Νομό Κιλκίς, 
που αφορούσαν υγειονομική περίθαλψη, αυξήθηκαν κα¬ 
τά 125.748.000 δραχμές, ενώ οι πιστώσεις άλλων δύο (2) 
ΚΑΕ (2311 και 2811) που αφορούσαν βοηθήματα και επι¬ 
χορηγήσεις, αυξήθηκαν κατά 422.000.000 δραχμές. 

Μη νόμιμες δαπάνες 

Με την 61/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 253/1993 χρηματικό 
ένταλμα της Υ.Ε.Ε. του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ποσού δραχμών 512.244, που 
αφορούσε πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης, σε εφημερί¬ 
δα, των πεπραγμένων του Υπουργείου, γιατί δεν προβλε- 
πόταν από διάταξη νόμου, τέτοια δαπάνη. 

Αποδοχές 

Με την 299/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 1869/1993 χρηματι¬ 
κό ένταλμα, ποσού δραχμών 780.444, της Υπηρεσίας 
Εντελλομένων Εξόδων στη Νομαρχίας Εύβοιας, που α¬ 
φορούσε καταβολή εφημεριών σε αγροτικούς γιατρούς 
Κέντρων Υγείας, γιατί η εκκαθάριση των υπερωριών αυ¬ 
τών έγινε σύμφωνα με την 2039921/3479/16-6-1991 από¬ 
φαση του Υπουργού Οικονομικών, ενώ αυτή έπρεπε να γί¬ 
νει σύμφωνα με την Υ38/οικ. 1228/16.2.1993 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
κστάτις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1810/1988 . 

Με την 76/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ημαθίας επιστράφηκε α¬ 
θεώρητο το 3797/1993 χρηματικό ένταλμα, ποσού δραχ¬ 
μών 764.180, της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στον 
ίδιο Νομό, που αφορούσε αμοιβές οφθαλμιάτρου για 
προσφορά υπηρεσιών του σε ασφαλισμένους του 
Δημοσίου, γιατί είχαν εκκαθαριστεί αμοιβές με βάση ε¬ 
ντολές υγειονομικής περίθαλψης που αφορούσαντη σύ¬ 
ζυγό του, κατά παράβαση του άρθρου 3 της σύμβασής 
του με το Δημόσιο, που απαγορεύει σ' αυτόν τη λήψη α¬ 
μοιβής για την ιατρική εξέταση της συζύγου του. 

Αντίγραφο της πράξης αυτής κοινοποιήθηκε στην Δ/νση 
Υγιεινής της Νομαρχίας. 

Έξοδα υγειονομικής περίθαλψης 

Με την 348/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 2254/1993 χρηματι¬ 
κό ένταλμα, ποσού δραχμών 628.200, της Υπηρεσίας 
Εντελλομένων Εξόδων στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, που 
αφορούσε καταβολή σε υπαλλήλους και συνταξιούχους 


του Δημοσίου εξόδων φυσιοθεραπείας, γιατί σε μία συ¬ 
νταξιούχο δεν είχε γίνει η προβλεπόμενη κράτηση συμμε¬ 
τοχής (σε ποσοστό 25%) επί της αποδιδόμενης δαπάνης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 665/1962 (άρθρα 4 
παρ. 3,14παρ.3εδ. β) που εξακολουθούν να ισχύουν και 
μετά τα π.δ. 1223/1981 και 133/1982. 

Προμήθειες 

Με την 41/1994 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκαν μη θεωρητέα 25 χρηματικά εντάλ¬ 
ματα της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων του Νομού 
Φθιώτιδας, συνολικού ποσού δραχμών 8.296.887, που α¬ 
φορούσαν την προμήθεια υγειονομικού υλικού της 
Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας Νομού Φθιώτιδας, γιατί 
επί της αξίας της προμήθειας διενεργήθηκε κράτηση υ¬ 
πέρ ΜΤΠΥ σε μειωμένο ποσοστό 1.5% που προβλέπεται 
μόνο για νοσηλευτικά ιδρύματα ( βλ. άρθρο 22 παρ. 1, ε- 
δάφ. α’ π.δ 422/1981) και όχι 3%, που ισχύει στις λοιπές 
περιπτώσεις. 

Τηλεφωνικά τέλη 

Με την 95/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Φθιώτιδας επιστράφη- 
καν αθεώρητα 11 χρηματικά εντάλματα της Υπηρεσίας 
Εντελλομένων Εξόδων στον ίδιο νομό, συνολικού ποσού 
δραχμών 1.758.800, που αφορούσαν δαπάνες τηλεφωνι¬ 
κών τελών Κέντρων Υγείας, Υγειονομικών Σταθμών και 
Αγροτικών Ιατρείων Νομού Φθιώτιδας, με την αιτιολογία 
ότι εντέλλονταν να πληρωθούν και ποσά που είχαν ήδη 
πληρωθεί με προηγούμενα χρηματικά εντάλματα. 

Επιχορηγήσεις 

Με την 5/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ροδόπης, επιστράφη- 
καν αθεώρητα τα 42 και 43/1993 χρηματικά εντάλματα 
της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στον ίδιο Νομό, πο¬ 
σού δραχμών 400.000 και 800.000 αντίστοιχα, που αφο¬ 
ρούσαν επιχορήγηση των Β’ Βρεφονηπιακού Σταθμού 
“Αγία Αικατερίνη” και Α' Βρεφονηπιακού Σταθμού “Άγιος 
Δαμασκηνός", με την αιτιολογία ότι η επιχορήγηση δεν εί¬ 
ναι νόμιμη, γιατί οι Σταθμοί αυτοί δεν είναι ειδικώς ανα¬ 
γνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία (άρθρα 18 και 19 
παρ. Ιτουν.δ. 1111/1972ΦΕΚ23Ά). 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Προληπτικός Έλεγχος 

Αδιάθετες πιστώσεις 

Κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του προϋπολογισμού, 
οικονομικού έτους 1993, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 
παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος από τις πιστώσεις 
που προβλέφθηκαν παρέμεινε ολικώς ή μερικώς αδιάθε¬ 
το. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 


Νοσοκομεία 

ΚΑΕ 

Προϋπολογισθέντα 

Διατεθέντα 

Αδιάθετα 

.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ” 

2 

99.292.000 

6.000.000 

93.292.000 

.ΛΑΪΚΟ" 

2 

4.515.590.000 

3.158.901.148 

1.356.688.852 

Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αθηνών 

50 

510.500.000 

202.197.232 

308.302.768 

ΚΑΤ 

7 

723.000.000 

401.400.000 

321.600.000 

Μαιευτικό Γυναικολογικό Κέντρο 'ΈΛΕΝΑ” 

6 

419.904.900 

235.146.000 

184.758.900 

Αντικαρκινικό Όγκολογικό Νοσοκομείο 

ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" 

7 

46.657.628 

5.022.560 

41.625.068 
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Νοσοκομεία 

ΚΑΕ 

Προϋπολογισθέντα 

Διατεθέντα 

Αδιάθετα 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 

7 

753.976.230 

51.103.876 

702.872 354 

Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ 

7 

628.006.310 

196.924.570 

431.081 740 

Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων 

Ά. ΦΛΕΜΙΓΚ" 

41 

358.499.993 

82.041.191 

276.458.802 

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 

10 

1.390.500.000 

0 

1.390.500 000 

Γ ενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Βούλας 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" 

4 

1.187.904.616 

42.096.384 

1.145.808.232 

Γ ενικό Οικολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς 
“ΑΠΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” 

30 

1 936.600.000 · 

67.252.282 

1.869.347.718 

Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “ΤΖΑΝΕΙΟ" 

3 

156 900.000 

3.990.279 

152.909.721 

Γ ενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών' 

“Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" 

25 

2.823 743 846 

2.236.984.590 

586.759.256 

Γ ενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης 

23 

654.450.000 

406.964.718 

247.485.282 

Παιδοψυχιστρικό Νοσοκομείο Αττικής 

26 

255 960.507 

89.822.202 

166.138.305 

Περιφερειακό Γ ενικό Νοσοκομείο 

Δυτικής Αττικής 

18 

647 839.922 

359.314.139 

288.525.783 

Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων 

24 

1.884 945.459 

699.730.909 

1.185.214.550 

ΠΙΚΠΑ 

32 

5.521.518.015 

3 689.627.435 

1.831.890.530 

Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης 

Χανσενικών 

43 

441 500.000 

116.023.586 

325.476.414 

ΕΟΦ 

23 

2.714 231.000 

1.927.057.431 

787.173 569 

ΥΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

2 

188.620 000 

0 

188.620 000 

Κέντρο Εκπαίδευσης Αποκατάστασης Τυφλών 

4 

68.300.000 

2.807.400 

65.492.600 

Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί (10) 

21 

21.419.096 

1.064.732 

20.354.364 

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αγρίνιου 

6 

17.700.000 

0 

17.700.000 

1 

70.000.000 

7.614.604 

62.385.396 

Θεραπευτήριο Αμφιλοχίας 

6 

176.600.000 

0 

176.600.000 


1 

206.432.532 

124.027.947 

82.404.585 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης 

13 

401 953.444 

166.987.622 

234.965.822 

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 'ΆΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ” 

17 

3.014.000.000 

2.229.066.939 

784.933.061 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών 

15 

3.632.000 000 

3.011.122.026 

620.877.974 

Γενικό Νοσοκομείο Αίγιου 

8 

481.000 000 

288.395.298 

192.604.702 

Νοσοκομείο Παίδων “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ” 

7 

303 000.000 

194.863.686 

108.136.314 

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Γρεβενών 

117 

1.162.240.000 

1.035.615.704 

126.624.296 

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λιβαδειάς 

14 

432.000 000 

182.086.009 

249.913.991 


1 

1.510.000.000 

1.293.214.156 

216.785.844 

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Δράμας 

37 

1.008.881.781 

798 098.192 

210.783.589 

Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης 

10 

3.763.926.450 

3.297 506.245 

466.420.205 

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο 

Διδυμοτείχου 

8 

1.180.500 000 

524.593.355 

655.906.645 

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο 

Καρπενησιού 

23 

124.700.000 

14.803.435 

109.896.565 

Κρατικό Θεραπευτήριο ΚΥ Λέρου 

9 

130.818.118 

5.455 130 

125.362.988 

Γενικό Νοσοκομείο ΚΥ Κρεστένων 

2 

144.000.000 

0 

144.000.000 


3 

14.000.000 

807.142 

13.192.858 

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βέροιας 

26 

142.000.000 

30.000.000 

112.000.000 

Γενικό Περιφερειακό Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ηρακλείου 

29 

213.400.000 

16.433.184 

196.966.816 

Γ ενικό Νοσοκομείο ΚΥ Φιλιατών 

8 

166.800.000 

102.230.478 

64.569.522 

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
ΊΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 

16 

5.417.400.000 

3.745.800.000 

1.671.600.000 

Νοσοκομείο Αφροδισίων Νόσων και 

Δερματικών Παθήσεων Θεσ/νίκης 

6 

170 500.000 

68.289.823 

102.210.177 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης 
“ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" 

12 

3.539.157.001 

2 917.113.288 

622.043.713 

Περιφερειακό Γ ενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
“Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" 

5 

196.156.738 

45.804.276 

150.352.462 

Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γ ενικό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

8 

357.411.577 

43.311.208 

314.100.369 

Γ ενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καρδίτσας 

1 

244.395.087 

30.763.291 

213 631.796 

Γ ενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κορίνθου 

3 

94.113.483 

0 

94.113.483 

Γ ενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕ ΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ" 

38 

438.600.000 

111.474.750 

327.125.250 

Γ ενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας 

1 

160.000.000 

109 460.000 

50.540.000 

Γ ενικό Νοσοκομείο Νεαπόλεως 

9 

147.528.305 

51.618.555 

95.909.750 

Γ ενικό Νοσοκομείο Σητείας 

2 

260.000.000 

67.877.237 

192.122.763 

Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου 

2 

243.251.000 

95 481.917 

147.769.083 

Κεντρικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης 

10 

1.330.738.392 

579.340.409 

751.397.983 
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Νοσοκομεία 

ΚΑΕ 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

1 

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καλαμάτας 

2 

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ξάνθης 

22 

16 

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Γιαννιτσών 

11 

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κατερίνης 

12 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολυμπου 

12 

Γ ενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης 

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Τρικάλων 

Γενικό Νοσοκομείο Πολύγυρου Χαλκιδικής 

32 

88 

22 

17 

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανιών 

ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 

28 

θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων 

55 

θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων 

52 

Γενικό Νοσοκομείο Πολύγυρου 

22 

17 


Προϋπολογισθέντα 

Διατεθέντα 

Αδιάθετα 

264.000.000 

98.040.125 

165.959.875 

94.007.450 

0 

94.007.450 

739.212.136 

477.882.168 

261.329.968 

45.560.000 

0 

45.560.000 

408.204.508 

279.848.774 

128.355.734 

112.500.000 

10.056.615 

102 443.385 

509.000.000 

50.836 116 

458.163.884 

69.463.171 

0 

69.463 171 

72.350.000 

0 

72.350.000 

69.300.000 

0 

69.300.000 

171.578.206 

43.810.205 

127.768.003 

58.462.552 

0 

58.462.552 

45.770.000 

0 

45.770.000 

361.270.000 

0 

361.270.000 

69 300.000 

0 

69.300.000 

171 578.208 

43.810.205 

127.768.003 


Τροποποιήσεις Προϋπολογισμών 
Κατά την εκτέλεση των προϋπολογισμών έγιναν αλλε 
πάλληλες τροποποιήσεις αστών, εξαιτίας εσφαλμένης ε¬ 
κτίμησης των αναγκών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι προ¬ 
ϋπολογισμοί των Γενικών Νομαρχιακών Νοσοκομείων 
Καρδίτσας, Ξάνθης, Ζακύνθου, Ρόδου, Γρεβενών, 
Δράμας, Ναυπλίου, Ρεθύμνης, Χανιών, Άργους και των 
Γενικών Νομαρχιακών Νοσοκομείων Πύργου, Τρίπολης, 
Αγίου Νικολάου Λασιθίου, Φλώρινας, Λευκάδας, τροπο¬ 
ποιήθηκαν, αντίστοιχα 11,9,8,7,6,6,6,6.5,5,5,5,5,5,5 
φορές. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι προϋπολογισμοί 
του Περιφερειακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων “Γ. 
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" και του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων εγκρίθηκαν με μεγάλη 
καθυστέρηση. 

Αποδοχές (μισθοί-επιδόματα) αποζημιώσεις 
Με την 244/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 3436/1993 χρηματι¬ 
κό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 1 426.532, του 
Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου “Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, που αφορούσε την καταβολή διπλών α¬ 
ποδοχών σε γιατρό Ε.Σ.Υ., που μετέβη με εκπαιδευτική ά¬ 
δεια στο εξωτερικό χωρίς προηγούμενη έγκριση του 
Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
κατά παράβαση του άρθρου 32 παρ. 4 ν. 1397/1983 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 7 τηςΔ2β/οικ./26397/23.10.1986 
απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Με την 65/1994 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη νόμιμη δαπάνη, εντελλόμενη προς 
πληρωμή με το 6309/1993 χρηματικό ένταλμα του 
Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, που αφορούσε καταβολή υπερωρια- 
κής αποζημίωσης μηνάς Μαρτίου 1991, σε γιατρούς του 
Ι.Κ.Α. που τοποθετήθηκαν στον “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ” ως υπε¬ 
ράριθμοι, για ειδίκευση, με την αιτιολογία ότι, η τοποθέ¬ 
τηση αυτή ήταν παράνομη πριν από την ισχύ (15.7.1992) 
του άρθρου 147 του ν. 2071/1992. 

Με πράξεις του I Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
κρίθηκαν μη θεωρητέα τα χρηματικά εντάλματα: 
120/1993 του Νοσοκομείου Κηφισιάς “ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” (πράξη307/1993), 754/1993του Νομαρχια¬ 
κού Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας “ΕΛΕΝΗ Θ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ” (πράξη 369/1993), 707/1993 του Νομαρ¬ 
χιακού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου (πράξη 


342/1993), 672/1993 του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου 
“ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΘ” (πράξη 293/1993), 1693/1993 του Νο¬ 
μαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας (πράξη 
273/1993) και 1818/1993 του Περιφεριακού Γενικού Νο¬ 
σοκομείου Πατρών "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" (πράξη 7/1994), 
συνολικού ποσού 1.845.905 δραχμών, που αφορούσαν 
καταβολή αποζημιώσεως λόγω μη χορήγησης κανονικής 
αδείας σε γιατρούς και ειδικευόμενους γιατρούς του 
ΕΣΥ, με την αιτιολογία ότι από καμιά διάταξη του ν. 
1397/1983 (άρθρα 29,30,32,35 παρ. 3 και 5) ή άλλου νό¬ 
μου προβλέπεται η καταβολή τέτοιας αποζημίωσης 
στους γιατρούς αυτούς. Για τον ίδιο λόγο επιοτράφηκαν 
αθεώρητα από τα αρμόδια Μονομελή Κλιμάκια του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου τα χρηματικά εντάλματα 12 και 
1037/1993 του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών η “ΕΛΠΙΣ” 
(πράξεις 4 και 15/1993), 38 και 1731/1993 του Νοσοκομεί¬ 
ου της Θείας Πρόνοιας η “ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” (πράξεις 
38 και 30/1993), 1433 και 1813/1993 του Γενικού Νοσοκο¬ 
μείου “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” (πράξεις 38 και 28/1993), 

1584/1993 του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Κοργιαλέ- 
νειο-Μπενάκειο" (πράξη 38/1993), 2140/1993 του Νοσο¬ 
κομείου “ΛΑΪΚΟ” (πράξη 25/1993), 2621/1993του Νομαρ¬ 
χιακού Νοσοκομείου Πειραιά “ΜΕΤΑ-Α” (πράξη 
53/1993), 44//1993 του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομεί¬ 
ου Καρπενησιού, 1176 και 1177/1993 του Νομαρχιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, 391/1993 του 
Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπο¬ 
λης, 664/1993 του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Γιαννιτσών, 20/1993 του Δημοσίου Νοσοκομείου Αφροδι¬ 
σίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, 136/1993 του 
Δημοσίου Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσ/νίκης, 
510/1993 του Πρώτου Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομεί¬ 
ου Θεσ/νίκης ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” και 502/1993 του Νομαρ¬ 
χιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσ/νίκης ΆΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”, συνολικού ποσού 10.976.525 δραχμών. 

Με τις πράξεις 3/1993 και 104/1993 των αρμοδίων Μονο¬ 
μελών Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφη- 
καν αθεώρητα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 
14/1993 και 3371/1993 των: α) Γενικού Νοσοκομείου Αθη¬ 
νών "Η ΕΛΠΙΣ" και β) Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας 
“ΔΑΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”, αντίστοιχα, συνολικού ποσού 
δραχμών 1.140.692, που αφορούσαν καταβολή αποζη¬ 
μίωσης για μη χορήγηση κανονικής αδείας σε υπαλλή¬ 
λους τους με την αιτιολογία ότι οι εν λόγω υπάλληλοι α¬ 
ποχώρησαν από την Υπηρεσία κατά το Α’εξάμηνο του έ¬ 
τους και δεν δικαιούνταν αποζημίωση (άρθρα 101 και 102 
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του π δ. 611/1977 όπως ισχύουν, άρθρο 61 του ν, 
1943/1991). 

Με την 243/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 248/1993 χρηματικό 
ένταλμα του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου 
Σπάρτης ΊΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ", που 
αφορούσε καταβολή του επιδόματος τροφής 
(Α3β/φ.15/οικ.71823/28-6-1991, κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και αναπληρωτή Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που κυρώθηκε με 
το άρθρο 19 ν. 1963/1991), σε παράίατρικό προσωπικό 
του Νοσηλευτικού αυτού Ιδρύματος, για το μήνα Ιούλιο 
1992, γιατί οι φερόμεναι ως δικαιούχοι για διαφόρους λό¬ 
γους (άδεια κυήσεως, αναρρωτική άδεια κ.λπ.), δεν προ- 
σέφεραν πραγματική υπηρεσία στο Νοσοκομείο, προϋ¬ 
πόθεση απαραίτητη για τη χορήγηση του επιδόματος. Για 
τον ίδιο λόγο (μη προσφορά πραγματικής υπηρεσίας από 
τους φερόμενους ως δικαιούχους) με πράξεις των αρμο¬ 
δίων Μονομελών Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ε- 
πιστράφηκαν αθεώρητα τα χρηματικά εντάλματα: 
568/1993, ποσού δραχμών 784.000 του Γενικού Νοσοκο¬ 
μείου Κιλκίς, 307.311 και 325/1993 του Γενικού Νομαρ¬ 
χιακού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, 481 και 482/1993 του 
Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Χανίων και 
2919/1993 του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χίου. 
Με τις πράξεις 11 και 14/1993 του 5ου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώ¬ 
ρητα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 274 και 
279/1993 του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου 
ΑΘΗΝΩΝ “ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ", συνολικού ποσού δραχμών 
1.568.267, που αφορούσαν καταβολή διαφοράς επιδόμα¬ 
τος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο μόνιμο και 
βοηθητικό προσωπικό του ιδρύματος για τις υπηρεσίες 
του σε εργαστήριά του, με την αιτιολογία ότι, το επίδομα 
αυτό δικαιούνται ορισμένες κατηγορίες μισθωτών, στις ο¬ 
ποίες δεν ανήκουν οι φερόμενοι ως δικαιούχοι των ανω¬ 
τέρω χρηματικών ενταλμάτων (άρθρο 12 του ν. 
1643/1980 (Φ. 125) άρθρο 2 παρ. 1 του π.δ. 904/1978 (Φ. 
217) και άρθρο4του ν. 1031/1980 (ΦΕΚ55). 

Με την 15/1993 πράξη του 5ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
276, 282 και 285/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής 
του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
“ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ”, συνολικού ποσού δραχμών 1.575.000, 
που αφορούσαν αναδρομική καταβολή επιδόματος χει¬ 
ρουργείου και οικονομικής ενίσχυσης στο Νοσηλευτικό 
προσωπικό του ιδρύματος, γιατί, μετά τη δημοσιοποίηση 
του ιδρύματος το έτος 1989 και την υπαγωγή του προσω¬ 
πικού στις διατάξεις του ν. 1505/1984, δεν επιτρεπόταν η 
χορήγηση τέτοιου επιδόματος. 

Με την 264/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 576/1993 χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής του "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ" Γενικού Νο¬ 
σοκομείου, που αφορούσε στην καταβολή διαφοράς α¬ 
ποδοχών σε υπάλληλο του Νοσοκομείου λόγω κατάταξής 
του σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο και χορήγησης αυ¬ 
ξημένου χρονοεπιδόματος, με την αιτιολογία ότι παρανό- 
μως προσμετρήθηκε ο χρόνος προϋπηρεσίας του σε 
ΝΠΙΔ, εφόσον δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της περ. 
γ’του άρθρου 16του ν. 1505/1984, όπως ανπκαταστάθη- 
κε από το άρθρο 6 του ν. 1810/1988. Για τον ίδιο λόγο, με 
πράξεις των αρμοδίων Μονομελών Κλιμακίων του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρηματι¬ 


κά εντάλματα: 277,283,272,281 και 284/1993 του Νομαρ¬ 
χιακού Νοσοκομείου Αθηνών “ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ” (πράξεις 
10 και 12/1993), 16, 17 και 18/1993 του Γενικού Νομαρ¬ 
χιακού Νοσοκομείου Καρδίτσας και 1075/1993 του 
Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, συνολικού 
ποσού 10.726.309 δραχμών. 

Με τις 98 και 403/1993 πράξεις του I Τμήματος του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν μη θεωρητέα τα χρηματικά 
εντάλματα: 1/1993του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομεί¬ 
ου Χίου "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” και 5633/1993 του 
ΊΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ” Νοσοκομείου που αφορούσαν καταβο¬ 
λή επιδόματος θέσεως σε υπαλλήλους τους, χωρίς να συ¬ 
ντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 (σε συνδυασμό 
με το άρθρο 9) του ν. 1586/1986. Για την ίδια αιτία επι- 
στράφηκαν αθεώρητα από τα αρμόδια Μονομελή Κλιμά¬ 
κια του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα χρηματικά εντάλματα: 
784/1993 του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, 832/1993 του Γ ενικού Νομαρχιακού Νο¬ 
σοκομείου Κατερίνης, 446/1993 του Γενικού Νοσοκομεί¬ 
ου Κιλκίς, 589 και 695/1993 του Γενικού Νοσοκομείου 
Λαμίας, 423/1993 του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομεί¬ 
ου Έδεσσας και 54/1993 του Γενικού Νομαρχιακού Νο¬ 
σοκομείου Κυπαρισσίας. 

Με πράξεις του I Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
κρίθηκαν μη θεωρητέα τα χρηματικά εντάλματα: 
613/1993 του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης 'Ίπποκράτειο” (πράξη 213/1993), 
2108/1993 του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης “ΑΧΕΠΑ” (πράξη 301/1993), 922/1993 του 
Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Αγρίνιου (πράξη 
373/1993) και 1056/1993 του Γενικού Νομαρχιακού Νο¬ 
σοκομείου Λιβαδειάς (πράξη 36/1994) που αφορούσαν 
καταβολή επιδόματος διαχειριστικών λαθών σε υπαλλή¬ 
λους των Νοσοκομείων, χωρίς να συντρέχουν οι προϋπο¬ 
θέσεις του άρθρου 12 του ν. 1810/1988 (κύρια και απο¬ 
κλειστική απασχόληση στη διαχείριση του Νοσοκομείου). 
Γιατον ίδιο λόγο επιστράφηκαν αθεώρητα με πράξειςτων 
αρμοδίων Μονομελών Κλιμακίων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου τα χρηματικά εντάλματα: 271/1993 του Νοσο¬ 
κομείου Καλαβρύτων, 576/1993 του Νοσοκομείου Νοση¬ 
μάτων Θώρακος Πατρών, 98/1993 του Δημοσίου Νοσο¬ 
κομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης, 
99/1993 του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσ/νίκης, 
822 και 1229/1993 του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου 
Θεσ/νίκης "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”, 248/1993 του πρώτου Γενικού 
Νοσοκομείου Θεσ/νίκης “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” και 179/1993 
του Γενικού Κεντρικού Νοσοκομείου Θεσ/νίκης. 

Το I Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την 330/1993 
πράξη του, έκρινε μη θεωρητέα τα 160-163/1993 χρημα¬ 
τικά εντάλματα πληρωμής του Θεραπευτηρίου Χρονιών 
Παθήσεων Χανίων, συνολικού ποσού δραχμών 6 736.098, 
που αφορούσαν αναδρομική καταβολή οικογενειακού ε¬ 
πιδόματος (συζύγου και τέκνων) σε υπαλλήλους του, για¬ 
τί τούτο είχε ήδη καταβληθεί κατά το ίδιο χρονικό διάστη¬ 
μά στους συζύγους τους, που είναι υπάλληλοι ή συνταξι¬ 
ούχοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή συνταξιούχοι ΝΠΙΔ που 
λειτουργούν με μορφή οργανισμού κοινής ωφελείας (άρ¬ 
θρο 11 ν 1505/1984). Για τον ίδιο λόγο κρίθηκαν μη θεω¬ 
ρητέα, με την 250/1993 πράξη του ιδίου Τμήματος, τα 
χρηματικά εντάλματα 452, 453 και 454/1993, συνολικού 
ποσού δραχμών 309.497, του Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκάδος. 

Τέλος, για μη νόμιμη καταβολή οικογενειακού επίδομα- 
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τος επιστράφηκαν αθεώρητα από τα αρμόδια Μονομελή 
Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα χρηματικά εντάλ- 
υατα: 672 και 673/1993, συνολικού ποσού δραχμών 
780.000, του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κεφαλ¬ 
ληνίας, 720 και 882/1993, συνολικού ποσού δραχμών 
489.878, του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, 
121/1993, ποσού δραχμών 453.718, του Γενικού Νομαρ¬ 
χιακού Νοσοκομείου Καρδίτσας και 1019/1993 του 
Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας. 

Με την 91/1993 πράξη του 4ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
1209 και 1210/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής του 
Εθνικού Ιδρύματος Αποκσταστάσεως Αναπήρων (Ε1ΑΑ), 
συνολικού ποσού δραχμών 14.679.471, με την αιτιολογία 
άτι μη νόμιμα εντελλόταν να πληρωθεί το ως άνω ποσό, 
ως επίδομα δυσμενών συνθηκών εκ ποσοστού 30%, το ο¬ 
ποίο επιδικάστηκε στους φερόμενους σ' αυτά ως δικαι¬ 
ούχους υπαλλήλους του ιδρύματος με αποφάσεις του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, αφού το Ίδρυμα ά¬ 
σκησε έφεση κατά των αποφάσεων αυτών και συνεπώς 
δεν υπάρχει δεδικασμένο από τις αποφάσεις αυτές που 
να δεσμεύει το Ίδρυμα και το Ελεγκτικό Συνέδριο που θε¬ 
ωρεί μη νόμιμες τις δαπάνες. Για τον ίδιο λόγο επιστρά- 
φηκε αθεώρητο το 4213/1993 χρηματικό ένταλμα του 
Θεαγένειου Ανπκαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
(πράξη 112/1993). 

Με τις 19/1993 και 87/1993 πράξεις των αρμοδίων Μονο¬ 
μελών Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφη- 
καν αθεώρητα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 
337/1993, 462/1993 και 5671/1993, συνολικού ποσού 
δραχμών 3.170.000, του Νομαρχιακού Νοσοκομείου 
Πειραιά “ΜΕΤΑΞΑ” και "ΚΑΤ ', που αφορούσαν καταβολή 
αμοιβής στους φερομένους ως δικαιούχους, οι οποίοι 
προσλήφθηκαν με σύμβαση έργου για την κάλυψη ερευ¬ 
νητικών προγραμμάτων των Ιδρυμάτων, με την αιτιολογία 
ότι για τις αναθέσεις έργου δεν τηρήθηκε η διαδικασία 
που προβλεπόταν στην Α2γ/οικ. 368/22.4.1986 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης Οικονομικών 
και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 
280/1986 Β) όπως τροποποιήθηκε με την Α2γ/οικ. 
1560/30.3.1990 όμοια και το άρθρο 15τουν. 1735/1987. 
Με τις 296 και 358/1993 πράξεις του IΤμήματος του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 
831,917,919,921 και 1194/1993 χρηματικά εντάλματα του 
Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κατερίνης, συνολι¬ 
κού ποσού δραχμών 977.595, που αφορούσαν καταβολή 
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε μό¬ 
νιμο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, γιατί από το προ¬ 
σωπικό αυτό όσοι είχαν μονιμοποιηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1476/1984, ούτε ελάμβαναν ούτε δικαι¬ 
ούνταν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, 
πριν από τη μονιμοποίησή τους, ώστε να συνεχίσει η κα¬ 
ταβολή του και μετά τη μονιμοποίησή τους, οι δε λοιποί 
δεν ανήκαν σε μία από τις κατηγορίες των υπαλλήλων που 
ρητώς αναφέρονται στο π.δ. 904/1978 και στο άρθρο 2 
του ν. 1160/1981 για τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση 
του επιδόματος αυτού (άρθρο 14 ν. 1505/1984, κοινή α¬ 
πόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Οικονομικών 96914/3585/25-11-1985-ΦΕΚ 24Β - που κυ¬ 
ρώθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 περ. β’ ν. 1643/1986).Για 
τον ίδιο λόγο επιστράφηκαν αθεώρητα από τα αρμόδια 
Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα χρηματικά εντάλ¬ 
ματα: 120/1993 του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου 


Αρτας, 314 και 315/1993 του Γενικού Νομαρχιακού Νο¬ 
σοκομείου Λαμίας, 567/1993 του Γενικού Νομαρχιακού 
Νοσοκομείου Κιλκίς, 77/1993 του Γενικού Νομαρχιακού 
Νοσοκομείου Τρικάλων και 575-576/1993 του 
Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. 

Εφάπαξ αποζημίωση (ν. 993/1979) 

Με την 35/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ετιιστράφηκε αθεώρη¬ 
το τα 130/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, του 
Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Κύμης, ποσού 
δραχμών 1.577.096, που αφορούσε αποζημίωση, του άρ¬ 
θρου 49 του ν. 993/1979, υπαλλήλου του Ιδρύματος, που 
αποχώρησε από την υπηρεσία, χωρίς να θεμελιώσει δι¬ 
καίωμα πλήρους συντάξεως από το ΙΚΑ, που είναι νόμιμη 
προϋπόθεση καταβολής της. Για τον ίδιο λόγο επιστρά- 
φηκε αθεώρητο και το 1459/1993 χρηματικό ένταλμα, πο¬ 
σού 1.226.721 δραχμών του "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ” Γενικού 
Νοσοκομείου (πράξη 17/1993) . Επιστράφηκαν αθεώρητα 
επίσης από τα αρμόδια Μονομελή Κλιμάκια του Ελεγκτι¬ 
κού Συνεδρίου τα χρηματικά εντάλματα: 61/1993, ποσού 
δραχμών 2.015.134, του Γενικού Νοσοκομείου 
Πολύγυρου και 974/1993, ποσού δραχμών 885.393, του 
Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, για εσφαλμένο υπολογι¬ 
σμό της παραπάνω αποζημίωσης. Τα εντάλματα αυτά ε- 
πανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένα ποσά, κα¬ 
τά δραχμές 662.700 συνολικά. 

Προσωπική διαφορά αποδοχών 

Με την 75/1994 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο 
το 2083/1993 χρηματικό ένταλμα του Γενικού Νομαρχια¬ 
κού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που αφορούσε καταβολή 
προσωπικής διαφοράς σε υπαλλήλους του Νοσοκομείου, 
οι οποίοι είχαν μετοταχθεί σε αυτό από άλλες υπηρεσίες, 
με την αιτιολογία ότι κατάτο άρθρο 20 παρ. 7 εδ β’ του ν. 
1735/1987, στις διατάξεις του οποίου παραπέμπει το άρ¬ 
θρο 56 του ν. 1943/1991, οι υπάλληλοι αυτοί δεν δικαιού¬ 
νταν προσωπική διαφορά αποδοχών που προέκυψε από 
τη μετάταξή τους σε κατώτερη κατηγορία και την κατάτα¬ 
ξή τους στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια, αφού η με¬ 
τάταξη και κατάταξή τους αυτή έγινε με αίτησή τους. 
Εξάλλου από τα αρμόδια Μονομελή Κλιμάκια τού Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα, για διαφό¬ 
ρους λόγους, τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα, που α¬ 
φορούσαν καταβολή προσωπικής διαφοράς: 1250 και 
1251/1993, συνολικού ποσού δραχμών 414.957, του 
Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσ/νίκης και 
207 και 208/1993 συνολικού ποσού δραχμών 3.496.330, 
του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Τα τε¬ 
λευταία αυτά χρηματικά εντάλματα αντικαταστάθηκαν α¬ 
πό άλλα, τα οποία θεωρήθηκαν τελικά με συνολική μείω¬ 
ση των πληρωτέων ποσών κατά δραχμές 2.522.933. 

Με την 325/1993 πράξη του I Τ μήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 789/1993 χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκο¬ 
μείου Θεσ/νίκης “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”, ποσού δραχμών 
1.531.104, που αφορούσε καταβολή αποδοχών σε ειδι¬ 
κευόμενο στη Γναθοχειρουργική γιατρό του ΕΣΥ, ο οποί¬ 
ος ειδικευόταν προηγουμένως σε άλλη ειδικότητα, την ο¬ 
ποία και διέκαψε, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα εντελλό¬ 
ταν να του καταβληθούν αποδοχές, αφού από τα 
επισυνατττόμενα στο χρηματικό ένταλμα στοιχεία, δεν 
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προέκυιττε ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος γιατρός διέ¬ 
κοψε την ειδίκευ σή του στην προηγούμενη ειδικότητα για 
σοβαρούς λόγους υγείας, όπως απαιτεί το άρθρο 82παρ. 
3τουν. 2071/1992. 

Με την 17/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Δράμας, επιστράφηκε α¬ 
θεώρητο το 194/1993 χρηματικό ένταλμα, του Γενικού 
Νοσοκομείου Δράμας, ποσού δραχμών 725.004, που α¬ 
φορούσε καταβολή αποδοχών σε υπάλληλο του Νοσοκο¬ 
μείου για το χρονικό διάστημα από 1.9.1992 μέχρι 
17.1.1993, κατά το οποίο, από δική του υπαιτιότητα, δεν 
προσέφερε υπηρεσίες στο Νοσοκομείο, δεδομένου ότι υ¬ 
πηρετούσε σε μονάδα του Στρατού Ξηράς, ως υπόχρεος 
πρόσθετης στρατιωτικής θητείας, λόγω ποινής που του ε¬ 
πιβλήθηκε για ανυποταξία και επομένως δεν εδικαιούτο 
αποδοχές (άρθρο 94 παρ. 1 π.δ. 611/1977 “περί 
Υπαλληλικού Κώδικα”). 

Με την 42/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Δωδεκανήσου, επιστρά- 
φηκε αθεώρητο το 1250/1993 χρηματικό ένταλμα του 
Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου Υγείας Λέρου, ποσού 
δραχμών 538.960, που αφορούσε χορήγηση προσαύξη- 
σης 75% στις αποδοχές υπαλλήλου του φαρμακείου, κατ’ 
εφαρμογή της Α3β/οικ. 15229/29-9-1989 κοινής απόφα¬ 
σης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα¬ 
λίσεων που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 1881/1990, οι 
διατάξεις της οποίας, όμως, δεν αφορούν το προσωπικό 
φαρμακείων. 

Με την 8/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ιωαννίνων, επιστράφηκε 
αθεώρητο το 42/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, του 
Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων “Γ. 
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”, ποσού δραχμών 1.073.398, που αφορού¬ 
σε καταβολή αποδοχών σε γιατρό του ΕΣΥ, για το χρονι¬ 
κό διάστημα από 16.10.1992-15.2.1993 γιατί δεν βεβαιω¬ 
νόταν αρμοδίως ότι ο γιατρός αυτός προσέφερε κατά το 
παραπάνω χρονικά διάστημα τις υπηρεσίες του στο 
Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, στο οποίο του 
είχε εγκριθεί η απασχόληση για ένα έτος, σύμφωνα με το 
άρθρο 79 του ν. 2071/1992. 

Με τις 33 και 39/1993 πράξεις του Μονομελούς Κλιμακί¬ 
ου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αχαϊας επιστρά- 
φηκαν αθεώρητα τα 289, 292 και 404/1993 χρηματικά ε¬ 
ντάλματα πληρωμής, συνολικού ποσού δραχμών 
7.679.169, του Ν οσοκομείου Πατρών "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡ ΕΑΣ ”, 
που αφορούσαν καταβολή διαφοράς αποδοχών λόγω α¬ 
ναδρομικής χορήγησης πενταετιών σε γιατρούς του ΕΣΥ, 
με την αιτιολογία ότι η χορήγηση των πενταετιών για το 
χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία λήψεως της 
αδείας ασκήσεως ειδικότητας έγινε κατά παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 1759/1988. Τα ως 
άνω χρηματικά εντάλματα επανυποβλήθηκαν και θεωρή¬ 
θηκαν τελικά με συνολική μείωση των πληρωτέων ποσών 
κατά 1.332.753 δραχμές. 

Πρόσθετη απασχόληση (Διδασκαλία) 

Με την 12/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Λάρισας, επιστράφη- 
καν αθεώρητα τα 1671, 1672 και 1673/1993 χρηματικά ε¬ 
ντάλματα πληρωμής, του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, 
συνολικού ποσού δραχμών 986.956, που αφορούσαν κα¬ 
ταβολή αποζημιώσεως για πρόσθετη απασχόληση στο δι¬ 


δακτικό προσωπικό της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής 
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) του Ιδρύματος κατά την 
περίοδο από 1.12.1992-28.2.1993, γιατί δεν είχε εκδοθείη 
προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 112 του ν. 
2071/1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 
επέκταση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 1824/1988 
και στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΜΤΕΝΣ. Για τον ίδιο 
λόγο επιστράφηκαν αθεώρητα από τα αρμόδια Μονομε¬ 
λή Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα χρηματικά 
εντάλματα: 276/1993, του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, 
99/1993, του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου 
“ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ’, 447/1993, του Νομαρχιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και 179/1993, του Νομαρ¬ 
χιακού Νοσοκομείου Έδεσσας, συνολικού ποσού 
1.070.766 δραχμών. 

Με πράξεις των αρμοδίων Μονομελών Κλιμακίων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρη¬ 
ματικά εντάλματα πληρωμής: 1177 και 2636/1993 του 
Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, 2456/1993, του Νομαρ¬ 
χιακού Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, 3473/1993 του Νο¬ 
μαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Σερρών και 1712, 
1713/1993, του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Ιω¬ 
αννίνων, συνολικού ποσού 1.223.867 δραχμών, που αφο¬ 
ρούσαν καταβολή αποζημιώσεως για πρόσθετη απασχό¬ 
ληση διδασκόντων στις Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές 
Νοσηλευτικές Σχολές των Νοσοκομείων, με την αιτιολο¬ 
γία ότι είχε εκκαθαρισθεί αποζημίωση για απασχόληση 
πλέον των 28 ωρών ανά τρίμηνο, κατά παράβαση της 
2025731/3004/0022/31-5-1993 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω¬ 
νικών Ασφαλίσεων, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση 
του άρθρου 112τουν. 2071/1992. 

Συμβούλια-Εππροπές 

Με την 380/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκαν μη θεωρητέατα χρηματικά εντάλμα¬ 
τα πληρωμής 230 και 610/1993, συνολικού ποσού δραχ¬ 
μών 2.400.000, του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου 
Λαμίας, που αφορούσαν καταβολή αποζημιώσεως στον 
Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου, αντίστοιχα, οι οποίοι ήταν 
συγχρόνως και συνταξιούχοι του δημοσίου τομέα, με την 
αιτιολογία όπ η εντελλόμενη με τα πιο πάνω χρηματικά ε¬ 
ντάλματα δαπάνη δεν ήταν νόμιμη (άρθρο 1 παρ. 3 ν. 
1256/1982), γιατί το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών 
των ανωτέρω από το συνταξιοδοτικότους φορέα και από 
την κύρια θέση τους στο Νοσοκομείο, υπερέβαινε τα 3/5 
των ακαθάριστων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου 
Πάγου με σύζυγο, δύο παιδιά και 29 χρόνια συνολικής υ¬ 
πηρεσίας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 
παρ. 1 και 3 του ν. 1256/1982, όπως αυτές έχουν ερμη- 
νευθεί παγίως από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Με πράξεις των αρμοδίων Μονομελών Κλιμακίων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρη¬ 
ματικά εντάλματα: α) 1146/1993, του Δημοσίου Νοσοκο¬ 
μείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης, πο¬ 
σού 2.300.000 δραχμών, που αφορούσε καταβολή αμοι¬ 
βής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί από 
τα επιουναπτόμενα στο χρηματικό ένταλμα δικαιολογητι- 
κά δενπροέκυπτε η επαγγελματική του ιδιότητα, ούτε και 
βεβαιωνόταν αρμοδίως η πλήρης απασχόλησή του στο εν 
λόγω Νοσοκομείο β) 4080/1993 του Πανεπιστημιακού 
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Νοσοκομείου Πατρών και 2964/1993 του Ιτπτοκρατείου 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με την αιτιολογία σπ μη νό¬ 
μιμα εντελλότσν να καταβληθεί από αυτά αμοιβή στους 
Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι οποίοι 
είχαν την ιδιότητα καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος, χωρίς να έχει εκδοθεί η προβεπόμενη από τις 
διατάξεις του άρθ ρου 17 παρ. 4 του ν. 1268/1982 σε συν¬ 
δυασμό με το π.δ, 459/1983 και του άρθρου 28 του ν. 
2083/1992 άδεια του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 

Αποζημίωση Μελών Εππροπής Επιλογής Προσωπικού 
.Με πράξεις των αρμοδίων Μονομελών Κλιμακίων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράιρηκαν αθεώρητα τα χρη¬ 
ματικά εντάλματα πληρωμής 315/1993, ποσού δραχμών 
947.800, του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και 120/1993, 
ποσού δ ραχμών 720.000, του Περιφερειακού Γενικού Νο - 
σοκομείου “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” που αφορούσαν κατα¬ 
βολή αποζημιώσεως σε μέλη Επιτροπών επιλογής προ¬ 
σωπικού στα παραπάνω νοσοκομεία, με την αιτιολογία ό¬ 
τι η εκκαθάριση της αποζημίωσης έγινε σύμφωνα με την 
2003350/177/0022/17-1-1992 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, 
ενώ θα έπρεπε να είχε γίνει σύμφωνα με την 
2059042/4528/0022/21-5-1992, τροποποιητική της προη¬ 
γούμενης, όμοια, που εκδόθηκε με αναδρομική ισχύ, από 
20.11.1990, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 του ν. 
1947/1991. 

Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης 
Με τις 170 και 181/1993 πράξεις του (Τμήματος του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν μη θεωρητέα τα χρηματικά 
εντάλματα 90*97/1993, του Γενικού Νομαρχιακού Νοσο¬ 
κομείου Ζακύνθου, συνολικού ποσού δραχμών 2.112.620 
και 233/1993 του ΠΙΚΠΑ, ποσού 8.215.500 δραχμών, που 
αφορούσαν καταβολή αποζημιώσεως για υπερωριακή, 
νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία σε υπαλλή¬ 
λους τους, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και 
ΔεκέμβΡ 10 1992, με την αιτιολογία ότι οι εντελλόμενες μ’ 
αυτά δαπάνες δεν ήταν νόμιμες, αφού η υπερωριακή 
κ.λπ. εργασία καθιερώθηκε χωρίς να προβλέπονται πι¬ 
στώσεις για την αιτία αυτή στον προϋπολογισμό του οικο¬ 
νομικού έτους 1992, κατά παράβαση των διατάξεων του 
άρθρου 17του ν. 1505/1984, όπως αυτό αντικαταστάθη- 
κεμετο άρΒρο7τουν. 1810/1988. 

Με την 25/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Σερρών, επιστράφηκαν 
αθεώρητα τα 2248-2253/1993 χρηματικά εντάλματα πλη¬ 
ρωμής, του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σερρών, 
ποσού δραχμών 1.228.701, που αφορούσαν καταβολήα- 
ποζημίωσης για υπερωριακή εργασία στο μόνιμο διοικη¬ 
τικό προσωπικό του Νοσοκομείου, με την αιτιολογία ότι οι 
εντελλόμενες με αυτά δαπάνες δενήταν νόμιμες, αφούτα 
εν λόγω προσωπικό δεν ανήκε στο εργαζόμενο με ενα- 
λαοσόμενες βάρδιες, του οποίου την υπερωριακή απα¬ 
σχόληση καθιέρωνε η Δ/6011/8-2-1993 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 
1505/1984. 

Με την 38/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ιωαννίνων, επιστράφηκε 
αθεώρητο το 118/1993 χρηματικό ένταλμα, του 
Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 


Ιωαννίνων, που αφορούσε πληρωμή υπερωριακής αποζη¬ 
μιώσεως, Ιανουάριου 1993, σε μέλη ΔΕΠ, γιατί στα σχετι¬ 
κά δικαιολσγητικά δεν υπήρχε απόφαση της Εππροπής 
Τιμών και Εισοδημάτων καθώς και απόφαση του αρμοδί¬ 
ου Υπουργού για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 
{άρθρο 17παρ. 3ν. 1505/1984, όπως αντικσταστάθηκεα¬ 
πό την παρ. 1 του άρθρου7τουν. 1810/1988). 

Εφημερίες 

Με την 247/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 343 και 344/1993 
χρημσπκά εντάλματα πληρωμής, του Γ ενικού Νομαρχια¬ 
κού Νοσοκομείου Ζακύνθου, συνολικού ποσού δραχμών 
2.764.829, που αφορούσαν καταβολή αποζημιώσεως ε¬ 
νεργών εφημεριών σε αγροτικούς γιατρούς, που είχαν α¬ 
ποσπαστεί σ’ αυτό χωρίς προηγούμενη απόφαση του 
Υπουργού Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη με τα χρημαπκά αυτά 
εντάλματα δαπάνη δεν ήταν νόμιμη, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 20 του ν. 1963/1991. Με την ίδια πρά¬ 
ξη έγινε δεκτό ότι η επιγενόμενη απόφαση του Γενικού 
Γραμματέατου Υπουργείου δεν ασκεί καμιά επιρροή στη 
νομιμότητα της δαπάνης, γιατί ανεπίτρεπτα προσδίδεται 
σ’ αυτήν αναδρομική ιοχύς. Για τον ίδιο λόγο κρίθηκε μη 
θεωρητέο και το 437/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης {πρά¬ 
ξη 326/19931 Τμήματος Ε.Σ.) 

Το I Τμήμα του Ελεγκπκού Συνεδρίου, με την 35/1994 
πράξη του, έκρινε μη νόμιμη δαπάνη, {θεωρητέο, όμως, 
λόγω συγγνωστής πλάνης το οικείο χρημσπκά ένταλμα 
πληρωμής 1038/1993), ποσού δραχμών 589.072, του 
Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κατερίνης, που αφο¬ 
ρούσε καταβολή αποζημιώσεως για υπερωριακή απα¬ 
σχόληση {ενεργό εφημερία) σε φαρμακοποιό του Ιδρύ¬ 
ματος από 1.1 μέχρι 31.3.1993, με την αιτιολογία ότι η κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 8του ν. 2071/1992εκδοθείσα 
Δ/οικ. 14599/22-3-1993 απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία ε- 
γκρίθηκαν ενεργοί εφημερίες σε φαρμακοποιούς Νοση¬ 
λευτικών Ιδρυμάτων από 1.1.1993, ισχύει από τη δημοσί¬ 
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (22-3-1993) 
* και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για το προγενέ¬ 
στερο χρονικό διάστημα. 

Με την 158/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 18/1993 χρημσπκά έ¬ 
νταλμα πληρωμής, του Γ ενικού Νομαρχιακού Νοσοκομεί¬ 
ου Άμφισσας, ποσού δραχμών 559.150, που αφορούσε 
πληρωμή εφημεριών σε οδοντίατρο του Κέντρου Υγείας 
Ιτέας, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Άμφισσας, με την αιτιολογία ότι η εν λόγω 
απόφαση, κατά της οποίας το Νοσοκομείο άσκησε έφε¬ 
ση, δεν παράγει δεδικασμένο που να δεσμεύει το Νοσο¬ 
κομείο και το Ελεγκηκό Συνέδριο. 

Με πράξεις των αρμοδίων Μονομελών Κλιμακίων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρη¬ 
ματικά εντάλματα: 915 και 990/1993, συνολικού ποσού 
δραχμών 7.331.680, του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυ¬ 
ρας, 86 και 459/1993, συνολικού ποσού δραχμών 
5,264.573, του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησιού, 435 
και 1334/1993, συνολικού ποσού δραχμών 22.626.288. 
του Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Λασιθίου, 
1074/1993, ποσού δραχμών 11.736.898, του Γενικού Νο¬ 
μαρχιακού Νοσοκομείου Μυτιλήνης, 50/1993, ποσού 
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δραχμών 1.420.016 του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου 
Υγείας Κύμης και 277/1993, ποσού δραχμών 2.028.454 
του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Τρίπολης, που α¬ 
φορούσαν καταβολή αποζημιώοεως ενεργών εφημεριών 
σε γιατρούς του ΕΣΥ, με την αιτιολογία άπ εκκαθαριζόταν 
αποζημίωση σε ορισμένους από αυτούς για εφημερίες 
πέραν των δέκα (10) μηνιαίως, κατά παράβαση της 
ΔΥΙγ/1010/23-2-1993 (ΦΕΚ Β, 89) απόφασης του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
πουεκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2του άρθρου 
29 του ν. 1397/1983. 

Με πράξεις των αρμοδίων Μονομελών Κλιμακίων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρη¬ 
ματικά εντάλματα πληρωμής: 930,931 και 2134/1993, συ¬ 
νολικού ποσού δραχμών 34.568.903, του Γενικού Νοσο¬ 
κομείου Βέροιας, 565/1993, ποσού δραχμών 22.722.180, 
του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, 700/1993, ποσού δραχ¬ 
μών 9.667.180, του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας και 
163-165, 293-295, 1033/1993 του Γενικού Νοσοκομείου 
Νάουσας, που αφορούσαν καταβολή αποζημιώοεως ε¬ 
φημεριών σε γιατρούςτωνπιο πάνω Ιδρυμάτων, με την αι¬ 
τιολογία ότι ορισμένες από τις εντελλόμε νες με τα πιο πά¬ 
νω χρημσπκά εντάλματα δαπάνες δεν ήταν νόμιμες, για¬ 
τί, για τον υπολογισμό του αριθμού των εφημεριών των 
γιατρών κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή και της 
σχέσης μεταξύ του αριθμού των εφημερευόντων κατά τις 
καθημερινές και των εφημερευόντων κατά τα σαββατο¬ 
κύριακα δεν είχαν τηρηθεί οι διατάξεις του Κεφαλαίου IV, 
περ. α’ και β' της ΔΥΙγ/1010/3.2.1993 αποφάσεως του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Τα ως άνω χρημσπκά εντάλματα αντικαταστάθηκαν από 
άλλα, τα οποία και θεωρήθηκαν με συνολική μείωση της 
πληρωτέας δαπάνης κατά δραχμές 3.074.415. 

Με πράξεις των αρμοδίων Επιτρόπων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρηματικά εντάλ¬ 
ματα πληρωμής 886/1993, ποσού δραχμών 20.889.398, 
του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και 529/1993, ποσού 
δραχμών 6.352.625, του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξαν¬ 
δρούπολης, με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη με αυτά 
δαπάνη δεν ήταν νόμιμη κατά το μέρος που αφορο ύσε κα¬ 
ταβολή αποζημιώοεως ενεργών εφημεριών σε γιατρούς, 
οι οποίοι, όπως προέκυπτε από το πρόγραμμα εφημε¬ 
ριών, δεν είχαν πραγματοποιήσει καμιά εφημερία. Τα εν 
λόγω χρηματικά εντάλματα επανυποβλήθηκαν και θεω¬ 
ρήθηκαν τελικά, ύστερα από σχετική μείωση των πληρω¬ 
τέων ποσών. 

Προσλήψεις 

Με την 360/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 912/1993 χρηματικό 
ένταλμα πληρωμήςτου Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, 
που αφορούσε καταβολή αποδοχών σε νέο υπάλληλο 
του, με την απτολογία άτι ο διορισμός του σε θέση του 
κλάδου ΔΕ δεν ήταν νόμιμος με βάση τίτλο σπουδών (βε¬ 
βαίωση αποφοιτήσεως από εργαστήριο ελευθέρων 
σπουδών) που δεν έχει την απαττούμενη ισοτιμία με τίτ¬ 
λους σπουδών της Μέσης Τεχνικής-Επαγγελμστικής εκ¬ 
παίδευσης (άρθρο 14παρ. 1 π.δ. 194/1988). 

Κρατήσεις 

Με την 8/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Ροδόπης, επιστράφηκαν 
αθεώρητα τα 158,161,163,167168,171,176,179,180,183 


και 186/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής του 
Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, συνολικού ποσού 
δραχμών 2.568.173, που αφορούσαν δαπάνες για την 
προμήθεια ειδών διατροφής γιατί, σύμφωνα με τις σχετι¬ 
κές συμβάσεις, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων έπρεπε να βα- 
ρύνουντους προμηθευτές και όχι το Νοσοκομείο. Τα ως 
άνω χρηματικά εντάλματα επανυποβλήθηκαν με συνολι¬ 
κή μείωση των πληρωτέων ποσών κατά δραχμές 782.344 
και θεωρήθηκαν. 

Με την 30/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Χανίων επιστράφηκε α¬ 
θεώρητο το 203/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, πο¬ 
σού δραχμών 2.391.785, του θεραπευτηρίου Ψυχικών 
Παθήσεων Χανίων, που αφορούσε καταβολή αποδοχών 
σε υπάλληλό του, ο οποίος είχε τεθεί σε αργία, με την αι¬ 
τιολογία ότι δεν είχε παρακρσπιθείτο 1/4 των αποδοχών 
του υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων 
(άρθρα 193 π.δ. 611/1977 και 22 περ. β' του π.δ. 
422/1981). Σε αντικατάσταση του ως άνω χρηματικού ε¬ 
ντάλματος εκδόθηκε νέο με κ ράτη ση υπέρ Μ ,Τ. Π.Υ. δραχ¬ 
μών 514.106. 

Εξοδα κίνησης 

Με την 68/1993 πράξη τόυ I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 2077-2080/1993 
χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Νομαρχιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, συνολικού ποσού δραχμών 
1.609.693, που αφορούσαν καταβολή ημερήσιας εκτός έ¬ 
δρας αποζημίωσης σε υπαλλήλους του (οδηγούς, νοσο¬ 
κόμους, τραυματιοφορείς, γιατρούς) λόγω μετακίνησής 
τους με ασθενοφόρα αυτοκίνητα από τη Λαμία στην Αθή¬ 
να για τη μεταφορά ασθενών, με την ατπολογία ότι για τις 
μετακινήσεις ορισμένων από αυτούς εκκαθαριζόταν απο¬ 
ζημίωση για μία και μισή ημέρα χωρίς οι σχετικές εγκρπτ- 
κές διαταγές μετακινήσεώς τους να διαλαμβάνουν ειδική 
αιτιολογία για το επιβεβλημένο της παραμονής και διανυ- 
κτέρευσήςτουςεκτός έδρας, πράγμαπου δεν προέκυπτε 
ούτε από άλλα στοιχεία, ιδίως στις περιπτώσεις που η αυ¬ 
θημερόν επιστροφή ήταν εύλογη (μετακινήσεις κατά τις 
πρωινές και μεσημβρινές ώρες). 

Εσφαλμένη εκκαθάριση-διπλή πληρωμή 
Με σειρά πράξεων των αρμοδίων Μονομελών Κλιμακίων 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα χρη¬ 
μσπκά εντάλματα πληρωμής, διαφόρων δαπανών, γιατί 
είχε εκκαθαριστεί εσφαλμένα ποσό μεγαλύτερο του 
πράγματι οφειλομένου. Έτσι, με τα χρηματικά εντάλματα 
467-472,494,495,501,503,530 και 531/1993, συνολικού 
ποσού δραχμών 12.159.721 του Γενικού Νοσοκομείου 
Χαλκίδας, 59/1993, ποσού δραχμών 1.289.994, του 
Γενικού Νοσοκομείου Καρύστου, 449/1993, ποσού δραχ¬ 
μών 519.534 του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας 
Σητείας, 105/1993, ποσού δραχμών 980.412του Γενικού 
Νοσοκομείου Βέροιας, 722/1993, ποσού δραχμών 
3.601.735 του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας και 
187/1993, ποσού δραχμών 7.897.038 του Γενικού Νοσο¬ 
κομείου Τρίπολης, είχαν εκκαθ αριστεί επιπλέον των οφει- 
λόμενων δαπανών ποσά δραχμών 3.346.587, 447.810, 
491.545, 347.328, 461.564 και 553.829, αντίστοιχα. Επί¬ 
σης με πράξεις των αρμοδίων Κλιμακίων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα χρηματικά εντάλμα¬ 
τα, που αφορούσαν διάφορες δαπάνες, με την αιτιολογία 
ότι τα εντελλόμενα ποσά ή μέρος αστών είχαν πληρωθεί 
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με προηγούμενα χρηματικά εντάλματα: 1531/1993, πο¬ 
σού δραχμών 6.688.000 του Κρατικού θεραπευτηρίου - 
Κέντρου Υγείας Λέρου, 626,627,274 και 790/1993, συνο¬ 
λικού ποσού δρακών 671.928 του Γενικού Νοσοκομείου 
Λαμίας, 137/1993, του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου 
Υγείας Φιλιστών, 310/1993, ποσού δραχμών906.200του 
Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, καθώς και τα 647 και 
1118/1993, συνολικού ποσού δραχμών 1.438.212, του 
Γενικού Νοσοκομείου Σάμου. 

Αμοιβές δικηγόρων 

Με πράξεις των αρμοδίων Μονομελών Κλιμακίων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρη¬ 
ματικά εντάλματα πληρωμής 1339,2379 και 2474- 
2475/1993, του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων και 1331/1993, του Γενικού Νο¬ 
μαρχιακού Νοσοκομείου Έδεσσας, τα οποία αφορούσαν 
καταβολή αμοιβών σε δικηγόρους για νομικές υπηρεσίες 
που τους προσέφεραν, με την απιολογία ότι οι αμοιβές 
αυτές υπερέβαιναν τα από τις οικείες διατάξεις του “Κώ¬ 
δικα περί Δικηγόρων” (ν.δ. 3026/1954} προβλεπόμενα ε¬ 
λάχιστα όρια χωρίς να υπάρχει σχετική γι’ αυτό συμφω¬ 
νία. Για τον ίδιο λόγο επιστράφηκε και το 2861/1993 χρη¬ 
ματικό ένταλμα του Μαιευτικού-Γυναικολογικού Κέντρου 
Αθήνας “ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”, ποσού 805.000 δραχ¬ 
μών (πράξη 112/1993). 

Προμήθειες-Εργασίες 

Με την 53/1993 πράξη του 18ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
2134/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Γενικού 
Περιφερειακού Νοσοκομείου Νίκαιας “ΔΑΜΩΝ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”, ποσού δραχμών 2.596.000, που αφορούσε 
την πληρωμή δαπάνης προμήθειας 2 ΜΟΝΠΌΠδ 3νν, για 
το λόγο ότι, αυτά δεν ήταν σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης. 

Με την 35/1993 πράξη του 17ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
2104/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Νομαρχια¬ 
κού Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς "ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ”, ποσού δραχμών 5.487.000, που αφορούσε 
την πληρωμή για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός 
συστήματος παραγωγής κενού αέρος στο Ίδρυμα, με την 
αιτιολογία, ότι η απόφαση της Εππροπής αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού λήφθηκε χωρίς να 
υπάρχει η απαιτούμενη, σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
του διοικητικού Δικαίου, απαρτία. 

Με τις 48, 55 και 56/1993 πράξεις των αρμοδίων Μονο¬ 
μελών Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφη- 
καν αθεώρητα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 3851, 
4177, 4961. 4844, 4962, 2597/1993 του Περιφερειακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ” και 
2598/1993 του Περιφερειακού Νοσοκομείου 
“ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ”, που αφορούσαν δαπάνη 
προμήθειας ψηφιακών κινητών τηλεφώνων (και τηλεφω¬ 
νικών συνδιαλέξων που έγιναν από τις συσκευές αυτές), 
για το λόγο ότι για την εγκατάσταση των τηλεφωνικών αυ¬ 
τών συσκευών δεν προηγήθηκε η έγκριση του καθ' ύλη 
αρμόδιου Υπουργού, (σχ. απόφαση Προέδρου Κυβερνή- 
σεως 40362/28-5-1953 β.δ. 83/1969, άρθρο 3 παρ. 2 και 
Π.δ. 770/1975 άρθρο 50 παρ. 2 β). 

Με την 26/1993 πράξη του 17ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 


1324/1993 χρηματικό ένταλμα, του Νοσοκομείου της 
Θείας Πρόνοιας “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ”, που αφορούσε 
πληρωμή ποσού δραχμών 1.593.430, σέ επαγγελματία, 
ως αμοιβή παροχής υπηρεσιών για την ανπκστάσταση 
των σωληνώσεωντου κεντρικού δικτύου, γιατί το έργο αυ¬ 
τό ανήκε στα καθήκοντα δύο υδραυλικών, τακτικού προ¬ 
σωπικού του Νοσοκομείου. 

Με την 57/1994 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 237/1993 χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, του Πρώτου Γενικού Νομαρχιακού 
Νοσοκομείου Θεσ/νίκης “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”, ποσού δραχ¬ 
μών 39.931.200, που αφορούσε δαπάνη για την προμή¬ 
θεια ενός υπερηχοκαρδιογράφου, ύστερα από ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο τη συμφερότερη 
προσφορά, με την αιτιολογία άτι η εταιρεία που αναδεί- 
χθηκε μειοδότρια δεν ήταν αυτή η οποία συγκέντρωσε τη 
μικρότερη τιμή σύγκρισης και άρα τη συμφερότερη προ¬ 
σφορά, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης των προ¬ 
σφορών των άρθρων 5 του ν. 1797/1988 και 19 του π.δ. 
173/1990. 

Με τις 47 και 56/1994 πράξεις του IV Τμήματος του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 1829 και 
163/1993 χρηματικά εντάλματα, των Γενικών Νομαρχια¬ 
κών Νοσοκομείων Καρδίτσας και Κατερίνης αντίστοιχα, 
τα οποία αφορούσαν πληρωμή δαπάνης (δραχμών 
7.784.921 και 920.400, αντίστοιχα) προμήθειας εξαρτη¬ 
μάτων ορθοπεδικών κρεβατιών (έλξεων, τροχαλιών κ.λπ.) 
και ενός θερμαντήρα αίματος αντίστοιχα, η οποία έγινε 
χωρίς δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, κατά παράβαση 
των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 12, 13 και 16 του ν. 
1797/1988 και45παρ. 1 και2τουπ.δ. 173/1990. 

Με την 2/1994 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ιωαννίνων, επιστράφηκε 
αθεώρητο το 1813/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, 
του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων “Γ. 
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”, ποσού δραχμών 33.255.078, που αφο¬ 
ρούσε δαπάνη γιατηνπληρωμήτης αξίας προμήθειας μη¬ 
χανικού και λοιπού εξοπλισμού, με την αιτιολογία ότι οι 
προδιαγραφές ορισμένων από τα είδη της προμήθειας 
δεν ήταν σύμφωνες με τη διακήρυξη. Το πιο πάνω χρημα¬ 
τικό ένταλμα επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμέ¬ 
νο ποσό π^ιρωτέας δαπάνης κατά δραχμές 23.624.200. 
Με την 7/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Κυκλάδων, επιστράφηκε 
αθεώρητο το 506/1993 χρηματικό ένταλμα, του Νοσοκο¬ 
μείου Σύρου, ποσού δραχμών 1.006.830, που αφορούσε 
πληρωμή εργασιών ελαιοχρωματισμού των εσωτερικών 
χώρων του Νοσοκομείου, γιατί, αφενός δεν είχαν επισυ- 
ναφθεί αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενη¬ 
μερότητας (άρθρο 39 παρ. 7 ν. 2065/1992) και αφετέρου, 
δεν είχαν γίνει οι νόμιμες κρατήσεις φόρου εισοδήματος 
και εισφοράς υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων. 

Με την 4/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Σερρών, επιστράφηκε α¬ 
θεώρητο το 250/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του 
Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σερρών, ποσού 
δραχμών 2.348.000, που αφορούσε δαπάνη για την προ¬ 
μήθεια ενός αυτόματου εμφανιστηρίου, με την αιτιολογία 
ότι δεν είχαν γίνει οι προβλεπόμενες από τη διάταξη του 
άρθρου 41 παρ. 17του ν. 2000/1991 κρατήσεις υπέρ του 
Δημοσίου και του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων 
Υπουργείου Εμπορίου επί της συμβατικής αξίας της προ- 
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μήθειας. Το χρηματικό ένταλμα επανυποβλήθηκε και θε¬ 
ωρήθηκε αφού έγιναν οι σχετικές κρατήσεις. 

Με την 16/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Κιλκίς, επιστράφηκαν α¬ 
θεώρητα τα 122,358 και 297/1993 χρηματικά εντάλματα 
πληρωμής, του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, ποσού 
δραχμών 8.295.367, που αφορούσαν δαπάνες για αγορά 
φαρμακευτικού και επιδεσμικού υλικού, γιατί δεν είχαν ε- 
πισυναφθεί, θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ, τα δελτία 
αποστολής εμπορευμάτων, δοθέντος, μάλιστα, ότι τα τι¬ 
μολόγια ήταν αθεώρητα (άρθρα 12 και 19 του π.δ. 
186/1992). Τα πιο πάνω χρημσπκά εντάλματα επανυπο- 
βλήθηκαν με συνολική μείωση ποσών κατά δραχμές 
1.796.646. 

Με την 32/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Τρικάλων, επιοτράφηκε 
αθεώρητο το 1377/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, 
του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Τρικάλων, πο¬ 
σού δραχμών 10.030.000, που αφορούσε δαπάνη για την 
προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων με την αιτιολογία ότι 
για τον υπολογισμό της δαπάνης αυτής λήφθηκαν υπόψη 
και τα ποσά που α ναφέρονται τόσο στο πιστωτικό τιμολό¬ 
γιο όσο και στα δελτία αποστολής κατά παράβαση του άρ¬ 
θρου 12 παρ. 1 του π.δ. 186/1992. Σε αντικατάσταση του 
ως άνω χρημαπκού εντάλματος εκδόθηκε το 1456/1993 
όμοιο, με μειωμένο το ποσό κατά δραχμές 5.015.000, το 
οποίο και θεωρήθηκε. 

Μελέτες-Δημόσια Έργα 

Μετην 158/1993 πράξη του ΐνϊμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκανμηθεωρητέατα 1655 και 1656/1993 
χρηματικά εντάλματα πληρωμής, του Γενικού Νομαρχια¬ 
κού Νοσοκομείου Μυτιλήνης, συνολικού ποσού δραχμών 
5.085.000, που αφορούσαν πληρωμή προκαταβολής με¬ 
λέτης επέκτασης του Νοσοκομείου, με την ατπολογία άτι 
για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης μη νόμιμα α¬ 
κολουθήθηκε η έκτακτη διαδικασία (απ’ ευθείας επιλογή), 
χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρ¬ 
θρου 11 του ν. 716/1977. 

Με την 15/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ημαθίας, επιστράφηκε 
αθεώρητο το 1066/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, 
του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, ποσού δραχμών 
20.364.157, που αφορούσε καταβολή τμηματικής αμοι¬ 
βής της μελέτης επέκτασης και αναδιαρρύθμισηςτου Νο¬ 
σοκομείου (σταδίου προμελέτης), γιατί η εκκαθαριζόμε- 
νη αμοιβή δεν ήταν η προβλεπόμενη από τη σύμβαση για 
το στάδιο αυτό (υποβολή προμελέτης), η οποία είχε εξάλ¬ 
λου καταβληθεί, αλλά η ανώτερη του επόμενου σταδίου 
(έγκριση προμελέτης), το οποίο δεν είχε συντελεσθεί. 

Το ίνΤμήματου Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετην 176/1993 
πράξη του, έκρινε μη νόμιμη, τη δαπάνη, (θεωρητέο ό¬ 
μως, λόγω συγγνωστής πλάνης των αρμοδίων οργάνων, 
το σχετιΟκό 1351/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής), 
ποσού δραχμών 195.950.000 του Γενικού Νομαρχιακού 
Νοσοκομείου Δράμας, που αφορούσε πληρωμή του 1ου 
λογαριασμού του έργου “Εκτέλεση συμπληρωματικών 
εργασιών για την ολοκλήρωση του Γενικού Νομαρχιακού 
Νοσοκομείου Δράμας 250 κλινών”, με την αιτιολογία ότι 
για την απευθείας ανάθεση του έργου αυτού στον ίδιο α- 
νάδοχο του αρχικού έργου Εκτέλεση οικοδομικών εργα¬ 
σιών και Η/Μ εγκαταστάσεων νέου κτιρίου, υφισταμένου 
και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Γενικού Νοσοκο¬ 


μείου Δράμας.“, δεν συνέτρεχαν α προϋποθέσεις 

της περ. ε της παρ. 20 του άρθρ ου 3 του ν. 1797/1988, η ο¬ 
ποία έχει εφαρμογή και στα δημόσια έργα, δηλαδή επεί¬ 
γουσες ανάγκες που να οφείλονται σε απρόβλεπτες κα¬ 
ταστάσεις. 

Λοιπές δαπάνες 

Με την 32/1993 πράξη του 15ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
2487 και 2488/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, συ¬ 
νολικού ποσού δραχμών 864.000, του Γενικού 
Περιφερειακού Νοσοκομείου Αθηνών, που αφορούσαν 
αποζημίωση εκπαιδευτικών για προετοιμασία μαθημά¬ 
των στα πλαίσια προγράμ ματος που επιχορηγείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, με την αιτιολογία ότι η σχε¬ 
τική διάταξη προβλέπει αποζημίωση για διδακτικό έργο 
και όχι για προετοιμασία μαθημάτων. 

Μετην 99/1993 πράξη του 18ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
3013/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχ¬ 
μών 5.007.799, του Γενικού Νοσοκομείου "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" 
Βούλας που εκδόθηκε στο όνομα του Δήμου Βούλας και 
αφορούσε την αμοιβή χρήσεως αγωγού αποχέτευσης, 
για το λόγο ότι, η σχετική αξίωση, όπως προέκυπτε απότα 
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, είχε αποσβεστεί, με κα¬ 
ταβολή στην ΕΥΔΑΠ (συνημμένη βεβαίωση ΕΥΔΑΠ). 

Με τα πρακτικά της 8ης Συν./22.2.1994 του I Τμήματος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Θέμα Α’) κρίθηκε ότι δεν είναι 
νόμιμες οι εντελλόμενες με τα 2050,2198 και 2448 χρημα¬ 
τικά εντάλματα, προς πληρωμή, δαπάνες, συνολικού πο¬ 
σού δραχμών 3.469.882, του Γενικού Νοσοκομείου Βέ¬ 
ροιας, που αφορούσαν καταβολή αμοιβών εργαστηρια¬ 
κών εξετάσεων σε ιδιωτικά εργαστήρια νοσηλευομένων 
του ως άνω Νοσοκομείου ασφαλισμένων του ΙΚΑ, μετην 
αιτιολογία ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν έπρεπε να βαρύ¬ 
νουν το Νοσοκομείο αλλά απευθείας το ΙΚΑ. 

Με την 169/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 1016/1993 χρηματι¬ 
κό ένταλμα πληρωμής, του Κραπκού Θεραπευτηρίου- 
Κέντρου Υγείας Λέρου, ποσού δραχμών 798.167, που α¬ 
φορούσε την πληρωμή εξόδων εκδρομής μαθητών της 
Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής 
(ΜΤΕΝΣ) αυτού, με την αιτιολογία ότι με τα έξοδα της εκ¬ 
δρομής βαρυνονται αποκλειστικά οι μαθητές της Σχολής 
(άρθρο 35 π.δ. 192/1982). 

Παραγραφή 

Με την 339/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 1114/1993 χρηματι¬ 
κό ένταλμα πληρωμής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής "ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ", ποσού δραχμών 2.297.366, 
που αφορούσε πληρωμή διαφοράς αποδοχών στο προ¬ 
σωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του Ιδρύ¬ 
ματος από 1.1.1987 έως 31.5.1988, γιατί η αξίωση αυτή εί¬ 
χε υποπέσει στη διετή παραγραφή της παρ. 3του άρθρου 
48του ν.δ. 496/1974. 

Για τον ίδιο λόγο, μετιςπράξεις 10,30,40/1993 του 15ου 
Μονομελούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επι- 
στράφηκαν αθεώρητα τα 1457, 2531 και 3451/1993 χρη¬ 
ματικά εντάλματαπληρωμήςτου Γενικού Περιφερειακού 
Νοσοκομείου Αθηνών, που αφορούσαν διάφορα επιδό¬ 
ματα γιατρών του Νοσοκομείου. 

Με πράξεις των αρμοδίων Μονομελών Κλιμακίων του 
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Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρη¬ 
ματικά εντάλματα 513/1993 του Γενικού Νοσοκομείου 
Κέρκυρας, 628/1993 του Νοσοκομείου Καλαβρύτων, 
1869/1993 του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης, 390/1993 
του Γενικού Κεντρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και 
418-419/1993 του Νοσοκομείου Νεαπόλεως, γιατί αφο¬ 
ρούσαν πληρωμή αποδοχών προσωπικού των Ιδρυμάτων 
αυτών, οι οποίες είχαν υττοπέσει (εν άλω ή εν μέρει) στη 
διετή παραγραφή άρθρου 48 παρ. 3 ν.δ. 496/1973. 

Επιτόπιος κατασταλτικός έλεγχος 
Με την 294/1993 πράξη του Β’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, καταλογίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και ο ταμίας του Ν ομαρχιακού Γενικού Νοσο¬ 
κομείου Αθηνών “ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ", ως υπόλογοι διαχειρι¬ 
στές από 11ανουάριου 1989 μέχρι 31 Μαρτίου 1991 με το 
συνολικό ποσό των δραχμών 2.547.738 650, γιατί κατά 
τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
στη χρηματική διαχείριση του Νοσοκομείου διαπιστώθη¬ 
κε ότι οι δαπάνες που αντιπροσώπευαν το ανωτέρω ποσό 
είχαν πληρωθεί χωρίς τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλμα¬ 
τα πληρωμής να έχουν θεωρηθεί από τον Πάρεδρο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που ασκούσε τον προληπτικό έ¬ 
λεγχο των δαπανών. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο της χρη¬ 
ματικής διαχείρισης του Ταμείου του Σισμανόγλειου 
Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Αττικής, που έγινε 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, διαπιστώθηκε ότι διενεργή- 
θηκαν πληρωμές, συνολικού ποσού δραχ. 2.597.864, χω¬ 
ρίς νόμιμους τίτλους πληρωμών {χρηματικά εντάλματα 
θεωρημένα από την αρμοδία για τον προληπτικό έλεγχο 
των δαπανών του Νοσοκομείου, Υπηρεσία Παρέδρου 
Ελεγκτικού Συνεδρίου), κατά παράβαση των διατάξεων 
του ν.δ. 496/1974, π.δ. 346/1974 και π.δ. 774/1980). 
Συντάχθηκαν σχετικά Φ.Μ.Ε. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο:Φ.) 
Αμοιβή δικηγόρου 

Με την 102/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκπκού 
Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 167/1993 χρηματι¬ 
κό ένταλμα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΈΟΦ’’, 
που αφορούσε πληρωμή αποζημίωσης, στους φερόμε- 
νους ως δικαιούχους δικηγόρους του, για την εκτέλεση 
χημικών και διοικητικών εργασιών του Οργανισμού, με 
την αιτιολογία ότι οι δικηγόροι συνδέονται με έμμισθη ε¬ 
ντολή και, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ¬ 
θρου 2 του ν. 1093/1980, όπως ανπκσταστάθη κε με το άρ¬ 
θρο 12του ν. 1816/1986,τα κατώτστα όρια αμοιβήςτους 
προσαυξάνονται με τα γενικά και βασικά επιδόματα που 
αναγνωρίζονται στους τακπκούς δημοσίους υπαλλήλους 
και όχι με διάφορα άλλα επιδόματα και αποζημιώσεις που 
παρέχονται σε ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων για την 
αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών εργασίας. 

Έξοδα κίνησης 

Με την 329/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 472/1993 χρηματικό 
ένταλμα προπληρωμής (ΧΕΠ), του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων, ποσού δραχμών2.750.000, πουεκδόθηκεστο 
όνομα μονίμου υπαλλήλου του Οργανισμού και αφορού¬ 
σε καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας εκτός έ¬ 
δρας αποζημίωσης υπαλλήλων του ΕΟΦ, για επιθεωρή¬ 
σεις, δειγματοληψίες ή άλλες υπηρεσίες ελέγχου, με την 
αιτιολογία, αφ’ ενός ότι το ΧΕΠ αυτό έπρεπε να εκδοθεί 


στο όνομα των μετακινουμένων υπαλλήλων και αφ’ ετέ¬ 
ρου στα σχετικά δικαιολογητικά δεν επισυνάτττονταν δια¬ 
ταγές μετακινήσεων, από τις οποίες να προέκυτττε ο αριθ¬ 
μός των εκτός έδρας ημερών ως και ο τόπος (πόλη) της 
μετακίνησης. 

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Αδιάθετες πιστώσεις 

Σε αρκετούς Παιδικούς Σταθμούς μεγάλο μέρος των πι¬ 
στώσεων παρέμείνε αδιάθετο. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι Παιδικοί Σταθμοί: α) Καλα¬ 
μπάκας: Σε σύνολο πιστώσεων 41.441.828 δραχμές, έμει¬ 
νε αδιάθετο υπόλοιπο 22.922.180 δραχμές, β) Βασιλικής 
Τρικάλων: Σε σύνολο πιστώσεων 21.577.702 δραχμές, έ¬ 
μεινε αδιάθετο υπόλριπο 18.593.349 δραχμές, 
γ) Κισσάμου Χανίων: Σε σύνολο πιστώσεων 23.615.857 
δρρχμές, έμεινε αδιάθετο υπόλοιπο 10.160.986 δραχμές, 
και δ)Κνίδης Γρεβενών: Σε σύνολο πιστώσεων 7.100.000 
δραχμές, έμεινε αδιάθετο υπόλοιπο 5.145.313 δραχμές. 

Αποδοχές 

Με την 4/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ηλείας, επιστράφηκαν 
αθεώρητα τα 19 και 20/1993 χρηματικά εντάλματα του 
ΠΙΚΠΑ (ΚΕΠΕΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ), συνολικού ποσού δραχμών 
1.772.263, που αφορούσαν στην καταβολή αποζημίωσης 
για υπερωριακή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων η¬ 
μερών εργασία από 1.5.1992 και 1.10.1992 έως 
31.12.1992 στους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου α¬ 
ορίστου χρόνου υπαλλήλους του γισπ οι εντελλόμενες μ' 
αυτά δαπάνες δεν ήταν νόμιμες, αφού η υπερωριακή ερ¬ 
γασία καθιερώθηκρ χωρίς να προβλέπονται πιστώσεις για 
την αιτία αυτή στον προϋπολογισμό του οικονομικού έ¬ 
τους 1992, κατά πόΐράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 
του ν. 1505/1984, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρ¬ 
θρο 7τουν. 1810/1988. 

Δημόσια Έργα 

Εργο: “Περίφραξη Κρατικού Παιδικού Σταθμού Νέας 
Αλικαρνασού” (Ηρακλείου), προϋπολογισμού 3.000.000 
δραχμών. Δημοπρατήθηκετην 25.11.1992 και ανατέθηκε 
με έκπτωση 72%, το συμβατικό ποσό διαμορφώθηκε στις 
714.857 δραχμές. Με το Ιο συγκριτικό πίνακα το συμβα¬ 
τικό ποσό ανήλθε σε 1.272.114 δραχμές, ήτοι ποσοστό 
αυξήσεως 77,96%. 

Έργο: “Αντικατάσταση σιδηρών κιγκλιδωμάτων 
Παιδικού Σταθμού Νέας Αλικαρνασού” (Ηρακλείου), προ¬ 
ϋπολογισμού 4.237.000 δραχμών χωρίς ΦΠΑ, δημοπρα- 
τήθηκε την 22.7.1993 και ανατέθηκε με έκπτωση 73%, ο¬ 
πότε το συμβατικό ποσό διαμορφώθηκε στις 1.468.373 
δραχμές. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 

30.8.1993, ως χρόνος περαίωσης του έργου ορίστηκε η 

30.9.1993. Μ£ τον Ιο συγκριτικό πίνακα το συμβατικό πο¬ 
σό ανήλθε σε 2.712.842 δραχμές εκ των οποίων 413.823 
είναι ο ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό αυξήσεως (αφαιρουμένου του 
ΦΠΑ) 56,57%. 

Λοιπές παρατηρήσεις 

Γιατους Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς Αγίου Θωμά και 
Κυριακίου Νομού Βοιωτίας και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό 
Λιβαδειάς θεωρήθηκαν χρηματικά εντάλματα παγίων δα¬ 
πανών λειτουργίας (ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, αμοιβές ΔΣ) χωρίς 
να έχει αρχίσει η λειτουργία τους. Οι ανωτέρω σταθμοί 
συστάθηκαν αντίστοιχα τα έτη 1989,1986 και 1986. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΠΑηνΙΚΑ 
Προληπτικός Έλεγχος 

Αδιάθετες πιστώσεις 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 


Ν.Π.Δ.Δ. 

ΚΑΕ 

Προϋπολογισθέντα 

Διατεθέντα 

Αδιάθετα 

Ταμείο Προνοίας Εργολ. 

Δημοσίων Έργων 

2 

320.000.000 

6.382.128 

313.617.872 

Ταμείο Αρωγής Υπαλ¬ 
λήλων Υπουργείου Δημο¬ 
σίων Έργων 

2 

1.100.000.000 

0 

1.100.000.000 

Ταμείο Συντάξεων Μηχαν. 

Εργολ. Δημοσίων Έργων 

11 

870.216.000 

127.090.089 

743.125.911 

Οργανισμός Γεωργικών 

Ασφαλίσεων 

3 

1.306.000.000 

30.807.758 

1.275.192.242 

Ταμείο Νομικών 

22 

1.518.000.000 

128.180.792 

1.389.819.208 

Ταμείο Προνοίας Προσω¬ 
πικού ΟΣΕ 

1 

130.000.000 

0 

130.000.000 

Ταμείο Επαγγ. Βιοτεχνών Ελλάδος 

9 

1.081.000.000 

231.503.974 

849.496.026 

Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών 

5 

137.560.000 

5.410.805 

132.149.195 

Ταμείο Ασφαλίσεως 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

6 

245.000.000 

36.392.546 

208.607.454 

Παρ. ΤΥΔΚΥ Κεφαλληνίας 

9 

36.550.000 

4.937.232 

31.612.768 


Τ ροποποιήσεις προϋπολογισμών 

Διαπιστώθηκε ότι κατά την κατάρτιση των προϋπολογι¬ 
σμών πολλών Ασφαλιστικών Ταμείων δεν έγινε ορθός 
προγραμματισμός των αναγκών, με αποτέλεσμα να επα¬ 
κολουθήσουν αλλεπάλληλες τροποποιήσεις κατά την ε¬ 
κτέλεσή τους. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των 
προϋπολογισμών του Ταμείου Επαγγελμαπών Βιοτεχνών 
Ελλάδος (ΤΕΒΕ), του Ταμείου Ασφαλίσεως 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), και του Ταμείου Σύνταξης 
και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων που τροποποιήθηκαν δέ¬ 
κα, δεκαπέντε και εννέα φορές, αντίστοιχα. 

Αποδοχές {Μισθοί-Επιδόματα)-Αποζημιώσεις 

Με την 5/1993 πράξη του Μου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκπκού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
125/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, του Ταμείου 
Συντάξεως Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ), ποσού δραχμών 

6.148.320, που αφορούσε καταβολή εφάπαξ βοηθή ματος 
(ν. 103/1975) σε πρώην υπαλλήλους του για το λόγο άπ 
τούτο υπερέβαινε, για καθένα από αυτούς, το ανώτατο ό¬ 
ριο των δραχμών 2.507.000, πουπροβλέπεται στηνπαρ. 1 
του άρθρου 13 του ν. 1334/"^983, σε συνδυασμό με την 
Φ274/ΟΙΚ./1690/18.9.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 602/1992 τ. Β’). Το έ¬ 
νταλμα αυτό αντικαταστάθηκε από το 153/1993 όμοιο, 
που θεωρήθηκε με ποσό μειωμένο κατά δραχμές 

3.641.320. 

Με την 28/1993 πράξη του 10ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
453/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Οργανισμού 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ποσού δραχμών 
8.072.233, που αφορούσε καταβολή αποζημίωσης για υ- 
περωριακή απασχόληση στους υπαλλήλους του κατά το 
έτος 1991, γιατί το ύψος της υπερωριακής αποζημίωσης 
κάθε υπαλλήλου υπερέβαινε το σύνολό των τακτικών μη¬ 


νιαίων αποδοχών του, κατά παράβαση της παρ. 2 του άρ¬ 
θρου 104 του Συντάγματος. Για τον ίδιο λόγο, επιστράφη- 
καν αθεώρητα και τα 43 και 44/1993 χρηματικά εντάλματα 
του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΤΕΑΠΟΚΑ) δραχ¬ 
μών 1.502.170 και372.910 αντίστοιχα (πράξη 24/1993), τα 
οποία επ αναφέρθηκαν-με μειωμένο ποσό κατά δραχμές 
431.345 συνολικά και θεωρήθηκαν. 

Με την 14/1993 πράξη του Μου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
176 και 281/1993 χρηματικά εντάλματα του Ταμείου 
Επαγγελμαπών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), συνολικού 
ποσού δραχμών 5.406.700, που αφορούσαν στην κατα¬ 
βολή επιδόματος θέσεως (άρθρο 12 ν. 1586/1986) στους 
προϊσταμένους τμημάτων και Διευθύνσεων του Ταμείου, 
(για το χρονικό διάστημα από 1.1.1988 μέχρι 31.12.1990), 
με την αιτιολογία ότι για την επιλογή τους δεν τηρήθη κε η 
διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 9 του ν. 1586/1986. 

Συμβούλια-Επιτροπές 

Με την 41/1994 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκπκού 
Συνεδρίου κρίθηκε μη θεωρητέο το 1112/1993 χρημαπκό 
ένταλμα πληρωμής του Ταμείου Επαγγελμαπών Βιοτε- 
χνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), που αφορούσε καταβολή αποζη¬ 
μίωσης στα μέλη της επιτροπής επιλογής ωρομίσθιου 
προσωπικού ταϋ ΤΕΒΕ, με την αιτιολογία ότι η 
2003350/177/0022/17-1-1992 απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 53 τ. 
Β'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέ¬ 
στερα, βάσει της οποίας εκκαθαρίστηκε η αμοιβή αι/τή, α¬ 
φορά στην αποζημίωση μελών επιτροπών επιλογής τακπ- 
κού και όχι έκτακτου (ωρομίσθιου κ.λπ) προσωπικού φο¬ 
ρέων του δημόσιου τομέα. Για τον ίδιο λόγο, με την 
38/1993 πράξη του 10ου Μονομελούς Κλιμακίου του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 743/1993 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Οργανισμού 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). 
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Αμοιβές Δικηγόρων 

Με την 309/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέοτο84/1993χρηματικό έ¬ 
νταλμα του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αρμοδιάτητος 
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΤΑΥΑΥΚΥ) που αφο¬ 
ρούσε καταβολή αμοιβής σε δικηγόρο για χειρισμό δια¬ 
φόρων υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων, γιατί η α¬ 
μοιβή δεν υπολογίστηκε στα ελάχιστα όρια των διατιμή¬ 
σεων κάθε ενέργειας που θεσπίζονται με τις διστάξειςτου 
ν.δ. 3026/1954 "Περί Κωδικός των Δικηγόρων”. Ανάλογες 
περιπτώσεις μη νόμιμης εκκαθάρισης δικηγορικών αμοι¬ 
βών σημειώθηκαν στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων 
Υπαλλήλων (χρηματικό ένταλμα 4122/1993), στον 
Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (χρηματικό ένταλμα 
377/1993), στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως 
Προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών Οινοποιίας, Ζυθοποι¬ 
ίας και Οινοπνευματοποιίας (χρηματικό ένταλμα 
229/1993) και στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (χρηματικά εντάλ¬ 
ματα 505, 507, 509 ' 51 °- 564 > 565 · 700 και 1402/1993). 

Με την 321/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 129/1993 χρηματικό 
ένταλμα του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Ηλεκτρι¬ 
κών Σιδηροδρόμων Αθήνας-Πειραιά (Ταμείο ΗΣΑΠ), που 
αφορούσε πληρωμή αμοιβής σε δικηγόρο του Ταμείου, 
με τη ν ατπολογία άπ η σχετική δαπάνη, κατά το μέρος που 
αφορούσε αμοιβή για γνωμοδοτήσεις επί απλών ασφαλι¬ 
στικών υποθέσεων, η αντιμετώπιση των οποίων έπρεπε 
(και μπορούσε) να γίνει, σύμφωνα με τις οργανικές διατά¬ 
ξεις του παραπάνωΤαμείου (34.333/6.1935 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ΦΕΚΠαρ. 145), απότα αρ¬ 
μόδια προς τούτο όργανά του, ήταν μη νόμιμη. Για τον ί¬ 
διο λόγο, κρίθηκε μη θεωρητέο, με την 171/1993 πράξη 
του I Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 52/1993 
χρηματικό ένταλμα του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρι¬ 
κής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων. 

Έξοδα κινήσεως 

Με την 36/1993 πράξη του 13ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
824/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Ταμείου Επι¬ 
κουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορικών καταστη¬ 
μάτων, ποσού δραχμών 845.450, με την αιτιολογία ότι μη 
νόμιμα καταβάλλονταν πάγια έξοδα κινήσεως για το χρο¬ 
νικό διάστημα από 24.5 - 26.9.1993, σε υπαλλήλους του 
Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 7 
του ν. 2008/1992 και 14 του ν. 2079/1992, αφού για το ίδιο 
χρονικό διάστημα οι εν λόγω υπάλληλοι είχαν μετακινηθεί 
για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας και τους είχαν κα¬ 
ταβληθεί, για το λόγο αυτό, οδοιπορικά έξοδα και ημερή¬ 
σια εκτός έδρας αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν.δ. 65/1973. 

Προμήθειες-έργα 

Με πράξεις του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
κρίθηκαν μη θεωρητέα τα χρηματικά εντάλματα: α) 
174/1993 του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλι¬ 
σης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων, που αφορούσε πληρωμή ποσού 1.770.000 
δραχμών, για εκτύπωση και προμήθεια πενταπλοτύπων 
σημειωματάριων, γιατί η προμήθεια έγινε χωρίς τη διε¬ 
νέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με περιγρα¬ 


φή των διατάξεωντου ν. 1797/1988 και του π.δ. 173/1990, 
(κατάτμηση δαπάνης), αφού για την ίδια αττία (εκτύπωση 
και προμήθεια πενταπλοτύπων σημειωματάριων) και κα¬ 
τά το ίδιο οικονομικό έτος 1993 το συνολικό ύψος της δα¬ 
πάνης ανήλθε σε 3.190.248 δραχμές (πράξεις 82, 
174/1993). β) 38/1993 του οποίου η δαπάνη κρίθηκε μη νό¬ 
μιμη, θεωρητέο όμως το ένταλμα λόγω συγγνωστής πλά¬ 
νης των αρμοδίων Οργάνων του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων 
(ΤΕΑΠΕΛ), που αφορούσε καταβολή ποσού 22.588.740 
δραχμών σε Κοινοπραξία, προς εξόφληση του 1 ου λογα¬ 
ριασμού του έργου "Ολοκλήρωση και Αποπεράτωση 
Πολυορόφου Σταθμού Αυτοκινήτων Λυκαβητού”, επειδή 
η εκτέλεση του έργου ανατέθη κε απ' ευθείας χωρίς να συ¬ 
ντρέχουν οι προϋποθέσεις της εξαιρετικής διαδικασίας 
του άρθρου 4πτρ. 2γ’τουν. 1418/1984 (πράξη 105/1993), 
γ) 7601-7605/1993 του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων 
Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα ε- 
ντελλόταν επί πλέον ποσό δραχμών 1.673.300, που αφο¬ 
ρούσε εργασίες τοποθέτησης ανταλλακτικών στις Ηλε- 
κτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κηρίων του Τα¬ 
μείου, αφού οι εργασίες αυτές ανήκαν στα κύρια 
καθήκοντα του συντηρητή του κτιρίου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην από 22.1.1993 σχετική σύμβαση που 
καταρτίστηκε μεταξύ αυτού και του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου (πράξη 165/1993). 

Παραγραφή 

Με τις 37 και 41/1993 πράξεις του 5ου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώ¬ 
ρητα σαράντα πέντε (45) χρημαπκά εντάλματα, οικονο¬ 
μικού έτους 1993, του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων 
Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), συνολικού ποσού δραχμών 
8.857.398, που αφορούσαν επιστροφή εισφορών σε α¬ 
σφαλισμένους του Ταμείου, γιατί η αξίωση για μέρος των 
εισφορών αυτών είχε υποπέσει στην πενταετή παραγρα¬ 
φή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15παρ. Ιτουα- 
Π025.1.19360 ργανισμού του Τ αμείου και του άρθ ρου 31 
παρ. 1 τουν. 1027/1980 (ΦΕΚ49 Α'). 

Γ ια τον ίδιο λόγο: α) Με την 26/1993 πράξη του 5ου Μο¬ 
νομελούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστρά- 
φηκαν αθεώρητα τα 999-1062, 1004 και 1005/1993 χρη¬ 
ματικά εντάλματα πληρωμής του Ταμείου Ασφαλίσεως 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), αφού η α¬ 
ξίωση γιαποσό 557.603 δραχμών είχε υποπέσει στηντριε- 
τή παραγραφή, της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν.δ. 
496/1974, β) με την 32/1994 πράξη του I Τμήματος του 
Ελεγκτικού I υνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 612/1993 
χρηματικό ένταλμα του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων 
Αρμοδιάτητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 
(ΤΑΥΑΥΚΥ), αφού η αξίωση ασφαλισμένου στο ως άνω 
Ταμείο γιατρού για την επιστροφή κρατήσεων που είχαν 
γίνει υπέρ του ΤΑΥΑΥΚΥ, ετών 1986,1987 και 1988, είχε υ- 
ποπέσει στηντριετή παραγραφή (άρθρο 13 παρ. 2του α- 
πό31.1.1955 β.δ., ΦΕΚ 41 τ. Α’, όπως αυτό συμπληρώθη¬ 
κε με το β.δ. 223/1969, ΦΕΚ 60 τ. Α’, σε συνδυασμό και με 
τα άρθρα 48 παρ. 2 και 49 του ν.δ. 496/1974, ΦΕΚ 204 τ. 
Α’). 

Λοιπές δαπάνες 

Με την 10/1994 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι- 
μακίουτου Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρη¬ 
το το 1286/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Τα- 
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μείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
(ΤΎΔΚΥ), παράρτημα Νομού Εύβοιας, ποσού δραχμών 
4.338.939, που αφορούσε απόδοση εργοδοτικής εισφο¬ 
ράς στο Ταμείο Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως 
Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), των συμβεβλημένων με το ΤΥΔΚΥ 
ιατρών, για το λόγο ότι η καταβολή της εισφοράς αυτής 
δεν έπρεπε να βαρύνει το εν λόγω Ταμείο, αλλά τους για¬ 
τρούς, ως ελεύθερους επαγγελματίες. 

Με την 41/1993 πράξη του 13ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκπκού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
938 και 940/1993 χρηματικά εντάλματα του Ταμείου Επι¬ 
κουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστη¬ 
μάτων, με την αιτιολογία ότι η πραγματοποιούμενη με αυ¬ 
τά πληρωμή 4.067.690 δραχμών για τόκους υπερημερίας 
ποσών που επιδικάσθηκαν σε υπαλλήλους του Ταμείου ή¬ 
ταν παράνομη, αφού από το διατακτικό των οικείων απο¬ 
φάσεων (2941 -2944/1993) του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών, προέκυπτε ότι τα ποσά έπρεπε να 
καταβληθούν στους ενάγοντες υπαλλήλους ατόκως. 

Με την 23/1994 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 731/1993 χρηματικό 
ένταλμα του ΤΎΔΚΥ-Παρ. Νομού Φθιώτιδας (αφορούσε 
απόδοση τωνγενομένων υπέρ ΤΣΑΥ κρατήσεων), γιατί η 
εντελλόμενη προς πληρωμή δαπάνη, κατά παρά βάση της 
α ΡΧής της ειδικότητας των πιστώσεων, που καθιερώνεται 
από το άρθρο9παρ, 1 του ν.δ. 496/1974 σε συνδυασμό με 
τα άρθρα 17 παρ. 1 εδ. β και 21 παρ. 1 του π.δ. 774/1980, 
καταλογιζόταν σε βάρος του ΚΑΕ 0522. 

Με την 55/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρη¬ 
το το 1456/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Τα¬ 
μείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
(ΤΎΔΚΥ)-Παρ. Νομού Δωδεκανήσου, με την αιτιολογία ό¬ 
τι, εντελλόταν ποσό 518.190 δραχμών επιπλέον του οφει- 
λομένου, ως αμοιβή γιατρού, για ιατρικές εξετάσεις που 
πραγματοποίησε σε ασφαλισμένους ταυ Ταμείου. Για τον 
ίδιο λόγο (εσφαλμένη εκκαθάριση), με πράξεις των αρμο¬ 
δίων Μονομελών Κλιμακίων επιστράφηκαν αθεώρητα και 
τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής: 491/1993 του 
ΤΎΔΚΥ-Παρ. Νομού Δωδεκανήσου (πράξη 23/1993), 

167/1993 του ΤΎΔΚΥ- Παρ. Νομού Θεσπρωτίας (πράξη 
8/1993), 392, 550, 633, 21171 και 1407/1993 του ΤΎΔΚΥ- 
Παρ. Νομού Φθιώτιδας (πράξεις 54, 71 και 118/1993) και 
935/1993 του ΤΥΔΚΥ-Παρ. Νομού Καβάλας (πράξη 
74/1993). 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) 

Γ ενικά 

Διαπιστώθηκε ότι και κατά το έτος 1993 πληρώθηκαν δα¬ 
πάνες που αφορούσαν αποδοχές, αποζημιώσεις κ.λπ. με 
τη μέθοδο των προκαταβολών, δηλαδή χωρίς την προη¬ 
γούμενη έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την υποβο¬ 
λή αυτών στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προληπτικό έλεγχο, 
παρόλο που ο τρόπος αυτός πληρωμής δεν προβλέπεται 
από τις σχετικές διατάξεις του Οικονομικού και 
Λογιστικού Κανονισμού ΙΚΑ. Η τακτική αυτή έχει εξάλλου 
και τις εξής συνέπειες : α) γίνεται καταστρστήγηση της 
βασικής αρχής της ειδικότητας των αναγραφόμενων 
στον προϋπολογισμό πιστώσεων και της ακρίβειας του 
προϋπολογισμού, αφού δαπάνες που πληρώνονται με 
προκαταβολές ενταλματοποιούνται μετά από αρκετό 
χρονικό διάστημα και πολλές φορές βαρύνουν τις πιστώ¬ 


σεις του προϋπολογισμού επομένων οικονομικών ετών 
και β) δημιουργεί αδυναμία ελέγχου της ύπαρξης σχετι¬ 
κής πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους που ενταλ- 
ματοποιούνται οι δαπάνες αυτές. Δυσχέρειες στον έλεγ¬ 
χο των αποδοχών των υπαλλήλων του ΙΚΑ δημιουργού- 
νται και από το γεγονός ότι οι αποφάσεις της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του ΙΚΑ αναφορικά με την υπηρεσιακή τους 
κατάσταση (χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, χρανοε- 
πιδομάτων κ.λπ.), δεν στέλνονται έγκαιρα στα 
Υποκαταστήματα, με συνέπεια να εκκαθαρίζονται μηχα¬ 
νογραφικά αποδοχές υπαλλήλων με αυξημένα μισθολο- 
γικά κλιμάκια ή χρονοεπ ιδόματα (ακόμα και αναδρομικά) 
χωρίς, κατά την υποβολή των σχετικών χρηματικών ε¬ 
νταλμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να επισυνάπτονται οι 
αποφάσεις αυτές. 

Επισημαίνεται και πάλι ότι οι πληρωμές των φαρμακο¬ 
ποιών ενεργούνται προκαταβολικά (στο 100%, όπως προ¬ 
βλέπει το άρθρο 10 παρ. 3 του Κανονισμού Φαρμακείων 
ΙΚΑ) μόλις υποβληθούν από τους φαρμακοποιούς οι συ¬ 
γκεντρωτικές καταστάσεις με τις εκτελεσμένες συνταγές 
των ασφαλισμένων, χωρίς να προσκομίζονται τα εντάλ¬ 
ματα πληρωμής των προκαταβολών, όπως θα έπρεπε, 
στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
θεώρηση. Στη συνέχεια, αφού ελεγχθούν οι καταστάσεις 
αυτές με τις συνταγές που τις συνοδεύουν από την οικεία 
υπηρεσίατου ΙΚΑ και γίνει η οριστική τους εκκαθάριση, ε- 
νταλματοποιούνται οι δαπάνες και τα χρηματικά εντάλμα¬ 
τα εξοφλούνται, προδήλως, συμψηφιστικά, για να τακτο¬ 
ποιηθούν οι αντίστοιχες εκκρεμείς προκαταβολές, μετά 
πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, που σε ορισμέ¬ 
νες περιπτώσεις (Κεντρική Υπηρεσία) φθάνει τα 4-5 έτη. 
Σημειώνεται επίσης όπ όλα σχεδόν τα χρηματικά εντάλ¬ 
ματα αφορούν εκκαθαρίσεις με χρεωστικά υπόλοιπα (λό¬ 
γω απορρίψεως ποσών ή λαθών των φαρμακοποιών), ήτοι 
το εντελλόμενο προς πληρωμή ποσό είναι μικρότερο από 
το προκαταβληθέν, δηλαδή οι φαρμακοποιοί έχουν ει- 
σπράξει περισσότερα των όσων εδικαιούντο. Τα επιπλέον 
δε ποσά, κατάτην ακολουθούμενη τακτική, θα κληθούν να 
επιστρέφουν αργότερα, ενώ το ορθό είναι να επιστρέφο- 
νται αμέσως μετά την εκκαθάριση και τα εκδιδόμενα αντί¬ 
στοιχα γραμμάτια είσπραξης να επισυνάπτονται στα ε¬ 
ντάλματα πληρωμής, για να καλύπτεται η αρνητική δια¬ 
φορά. Κατά το οικονομικό έτος 1993 υποβλήθηκαν για 
θεώρηση στο 19ο Μονομελές Κλιμάκιο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, που είναι αρμόδιο για τον προληπτικό έλεγχο 
των δαπανώντης Κεντρικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ, μόνο 702 
χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών φαρμακείων, 
ενώ κατά το έτος 1992 είχαν υποβληθεί 11.186. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι 121 από τα χρηματικά αυτά εντάλματα (έ¬ 
τους 1993) (34Α-137Α Υποκ/τος Αθηνών και 5Α-21Α 
Υποκ/τος Πειραιώς) αφορούσαν λογαριασμούς φαρμα¬ 
κοποιών που υποβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν (με “προκα¬ 
ταβολές") κατά το έτος 1988, οι εκκαθαρίσεις των οποίων 
παρουσίασαν χρεωστικό υπόλοιπο, συνολικά, 6.404.392 
δραχμών. 

Προϋπολογισμός 

Παρατηρήθηκε και κατά το έτος 1993 μεγάλη καθυστέ¬ 
ρηση στην κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών 
του ΙΚΑ. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι προϋπολογισμοί των 
Υποκ/των ΙΚΑ Τρικάλων, Κομοτηνής και Λάρισας εγκρίθη- 
καν τον Ιούνιο του 1993. Επίσης σε πολλά υποκαταστή 
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ματα έγινε υπερεκτίμηση των αναγκών με αποτέλεσμα οι πιστώσεις ορισμένων ΚΑΕ του προϋπολογισμού να μείνουν 
εξ ολοκλήρου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος αδιάθετες. 

Αναφέρονται οι παρακάτω χαρακτηριστικές περιπτώσεις: 


Υποκ/μα ΙΚΑ 

α 

ΚΑΕ 

Σε σύνολο 

β 

Προϋπολογισθέντα 

. Υ 

Διατεθέντα 

δ 

Αδιάθετα 

ε 

Μεσολογγίου 

3 

320.620.000 

1.691.469 

318.928.531 

Καρπενησιού 

20 

63.330.000 

10.314.576 

53.015.424 

Πατρών 

7 

5.468.650.000 

1.776.782.534 

3.691.867.466 

Αιγίου 

4 

411.300.000 

152.450.000 

258.850.000 

Αγίου Αλεξίου Πατρών 

5 

513.876.992 

78.731.861 

435.145.131 

Καρδίτσας 

10 

1.921.180.000 

270.833.035 

1.650.346.965 

Χαλκίδας 

9 

4.691,650.000 

1.219.485.368 

3.472.164.632 

Κύμης 

5 

349.475.000 

87 121.559 

262.353.441 

Ιωαννίνων 

2 

125.620.000 

1.836.455 

123.783.545 

Ηγουμενίτσας 

14 

652.990.000 

0 

652.990.000 

Κοζάνης 

3 

146.150,000 

19.104.383 

127.045.617 

Λάρισας 

4 

286.780.000 

67.918.970 

218.861.030 

Κιλκίς 

4 

142.000.000 

60.802.046 

81.197.954 

Πύργου 

3 

52.369.320 

7.923.211 

44.446.109 

Αμαλιάδας 

4 

71.990.000 

11.908.959 

__ 

60.081.041 


Αποδοχές (Μισθοί-Επιδόματα)-Αποζημιώσεις 
Με την 14/1993 πράξη του 19ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
20,21 και 578/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής του 
ΙΚΑ (Διοίκησης), συνολικού ποσού δραχμών 888.712, που 
αφορούσαν καταβολή αποζημιώοεως, λόγω μη χορηγή- 
σεως κανονικής αδείας, σε ιατρούς με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ν. 1057/1980), γιατί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 
1586/1986, οι ιατροί αυτοί δεν εδικαιούντο κανονική ά¬ 
δεια και, κατά συνέπεια, ούτε αποζημίωση για μη χορήγη¬ 
σή της, αφού δεν είχαν συμπληρώσει στο ΙΚΑ δωδεκάμη¬ 
νη συνεχή υπηρεσία. 

Με την 255/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Σ υνεδρίου, κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 801 -824/1993, χρη¬ 
ματικά εντάλματα πληρωμής του ΙΚΑ (Διοίκηση), συνολι¬ 
κού ποσού 534.349.479 δραχμών, που αφορούσαν κατα¬ 
βολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, μηνών Ιουλί¬ 
ου μέχρι και Δεκεμβρίου 1992, σε μονίμους υπαλλήλους 
του Ιδρύματος, γιατί η δαπάνη για υπερωριακή εργασία 
του προηγούμενου έτους που πραγματοποιήθηκε, κατά 
παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 17του ν. 15ζ)5/1984 (έλ¬ 
λειψη πιστώσεως στον προϋπολογισμό τόυ έτους αυτού), 
δεν ήταν δυνατόν να βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπο¬ 
λογισμού του επόμενου οικονομικού έτους. Σε αντικατά¬ 
σταση των παραπάνω χρηματικών ενταλμάτων εκδόθη- 
καντα 4901-4907/1993 όμοια, με μειωμένο το εντελλόμε- 
νο προς πληρωμή ποσό κατά 513.834.447 δραχμές, και 
θεωρήθηκαν. Για τον ίδιο λόγο επιστράφηκαν αθεώρητα, 
με π ράξεις των αρμοδίων Μονομελών Κλιμακίων του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου, τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 
123-127/1993του Υποκ/τος ΙΚΑ Ελευσίνας, συνολικού πο¬ 
σού δραχμών 9.517.653 (πράξεις 11 και 15/1993), 1974, 
1975, 2051-2064, 2901 και 2951-2968/1993 του ΙΚΑ 
(Διοίκηση), συνολικού ποσού δραχμών 479.706.842 (πρά¬ 
ξεις 26 και 31/1993), 649-651, 653, 654, 658, 660 και 
661/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Βόλου, συνολικού ποσού 
δραχμών 34.924.259 (πράξη 33/1993), 99-104/1993 του 
Υποκ/τος ΙΚΑ Διστόμου συνολικού ποσού δραχμών 
1.667.560 (πράξη 2/1993), 71-76/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ 


Οινοφύτων συνολικού ποσού δραχμών 672.914 (πράξη 
16/1993). 174-178/1993 του Υποκ/ος ΙΚΑ Σπάρτης, συνο¬ 
λικού ποσού δραχμών,1.890.118 (πράξη 10/1993), 67και 
68/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Ζακύνθου, συνολικού ποσού 
δραχμών 4.015.873 (πράξη 8/1993), 310, 312-314 και 
316/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Κατερίνης, συνολικού ποσού 
δραχμών 2.878.693 (πράξη 17/1993), 951-956, 2058- 
2062, 2767-2772 και 3920-3940/1993 του Περιφερειακού 
Καταστήματος ΙΚΑ Θεσ/νίκης, συνολικού ποσού δραχ¬ 
μών 380.113.953 (πράξη 86/1993), 203-206/1993 του 
Υποκ/τος ΙΚΑ Πύργου, συνολικού ποσού δραχμών, 
8.076.347 (πράξη 17/1993), 184-187/1993 του Υποκ/τος 
ΙΚΑ Αμαλχάδας, συνολικού ποσού δραχμών 2.515.800 
(πράξη 12/1993) και 125-127/1993 Υποκ/τος ΙΚΑ Λαυρίου, 
συνολικού ποοο ύ δ ραχμών 3.096.480 (πράξη 15/1993). 

Με την 10/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώ¬ 
ρητα τα 389 και 394/1993 χρηματικά εντάλματα πληρω¬ 
μής του Υποκ/τος ΙΚΑ Σερρών, συνολικού ποσού δραχ¬ 
μών 629.366, που αφορούσαν πληρωμή αποζημίωσης 
υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους του ιδρύματος, 
γισπ' δεν είχε τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 17 του ν. 
1505/1984, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 
του ν. 1810/1988, δηλαδή δεν εκδόθηκε απόφαση του 
Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
καθώς και απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημά¬ 
των για την καθιέρωση εργασίας με αμοιβή πέρα από το 
κανονικό ωράριο εργασίας. 

Με την 9/1994 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 289 και 290/1993 
χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Υποκ/τος ΙΚΑ 
Ξάνθης, συνολικού ποσού δραχμών 10.407.007, που α¬ 
φορούσαν στην καταβολή επιδόματος ειδικότητας και ε¬ 
ξόδων κίνησης αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 
4 και 5του ν. 2008/1992, στους γιατρούς του ιδρύματος α¬ 
ναδρομικά από 1.5.1986 μέχρι 10.2.1992, γιατο λόγο ότι 
δεν υπήρχε ενεργός απαίτηση των φερόμενων ως δικαι¬ 
ούχων, αφού από τα επισυναπτόμεναδικαιολογητικά (μι- 
σθοδοτικές καταστάσεις, γραμμάτια είσπραξης) προέκυ- 
πιε ότι τα επιδόματα αυτά είχαν ήδη καταβληθεί στους 
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φερόμενους ως δικαιούχους γιατρούς, παρανόμως, χω¬ 
ρίς την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και επομένως οι 
αξιώσεις τους είχαν αποσβεστεί. Για τον ίδιο λόγο επι- 
στράφηκαν αθεώρητα, με πράξεις των αρμοδίων Μονο¬ 
μελών Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα χρηματι¬ 
κά εντάλματα πληρωμής: α) 98Θ και 1036/1993 του 
Υποκ/τος ΙΚΑ Λάρισας, δραχμών 3.166.657 και 4.862.516 
αντίστοιχα (πράξη 36/1993), β) 11/1993του Υποκ/τος ΙΚΑ 
Καρπενησιού, δραχμών 368.336 (πράξη 4/1993), γ) 
15/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Έδεσσας, δραχμών 3.197.550 
(πράξη 15/1993) και δ) 395/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Τρικά¬ 
λων, δραχμών 2.326.133 (πράξη 20/1993). 

Με την 88/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώ- 
ρητατα 1669-1675/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής 
του Υποκ/τος ΙΚΑ Καβάλας, συνολικού ποσού δραχμών 
25.151.723, που αφορούσαν καταβολή επιδόματος παρα¬ 
γωγικότητας στο διοικητικό και υγειονομικό προσωπικό 
του Υποκ/τος από 1.7-30.10,1993, κατ’ εφαρμογή της 
4144/12.8.1993 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας και Κοινω¬ 
νικών Ασφαλίσεων, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 
της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2150/1993, με την αιτιο¬ 
λογία ότι η απόφαση αυτή, μολονότι κανονιστική, δεν δη¬ 
μοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επομέ¬ 
νως είναι ανίσχυρη (άρθρο 1 παρ. 7 περ. γ του ν. 
301/1976). 

Επί πλέον, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των δικαιο- 
λογητικών των ανωτέρω ενταλμάτων, δεν υπήρχε ενερ¬ 
γός απαίτηση των φερομένων ως δικαιούχων, αφού το ε¬ 
πίδομα αυτό είχε ήδη καταβληθεί σ' αυτούς παράνομα, 
χωρίς την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και επομένως 
τυχόν υφιστάμενες αξιώσεις τους είχαν ήδη αποσβεσθεί. 
Για τον ίδιο λόγο, με πράξεις των αρμοδίων Μονομελών 
Κλιμακίων, επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρηματικά εντάλ¬ 
ματα πληρωμής: 1) 690-692/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ 
Σπάρτης, συνολικού ποσού δραχμών 5.472.882 (πράξη 
22/1994), 2) 907-910/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Αλεξανδρού¬ 
πολης, συνολικού ποσού δραχμών 7 891.221 (πράξη 
79/1993), 3) 241 και 242/1993 του Υποκ/τος IΚΑ Σουφλίου, 
συνολικού ποσού δραχμών 555.184 (πράξη 78/1993), 4) 
367/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Ζακύνθου, ποσού δραχμών 
989.524 (πράξη 41/1994), 5) 727 και 809/1993 του 
Υποκ/τος ΙΚΑ Δράμας, συνολικού ποσού δραχμών 
107.643 (πράξεις 96 και 100/1993), 6) 675-677/1993 του 
Υποκ/τος ΙΚΑ Κιάτου, συνολικού ποσού δραχμών 
5.044.301 (πράξη 47/1994), 7) 696-699/1993 του 
Υποκ/τος ΙΚΑ Κορίνθου, συνολικού ποσού δραχμών 
10634.161 (πράξη 48/1994), 8) 998-1003/1993 του 
Υποκ/τος ΙΚΑ Κατερίνης, συνολικού ποσού δραχμών 
14.797.358 (πράξη 3/1994), 9) 375 και 376/1993 του 
Υποκ/τος ΙΚΑ Άργους, συνολικού ποσού δραχμών 
2.936.743 (πράξη 82/1993), 10) 418-420/1993 του 
Υποκ/τος ΙΚΑ Ναυπλίου, συνολικού ποσού δραχμών 
3 916.458 (πράξη 83/1993) και 11) 391, 395 και 397/1993 
του Υποκ/τος ΙΚΑ Πολυγύρου, συνολικού ποσού δραχμών 
2.006.109 (πράξη 39/1993). 

Με την 33/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρη¬ 
το το 189/1993 χρηματικό ένταλμα ταυ Υποκ/τος ΙΚΑ 
Χανίων, ποσού δραχμών 2.741,316,που αφορούσε κατα¬ 
βολή διαφοράς αποδοχών, λόγω χορήγησης της ειδικής 
αποζημίωσης του άρθρου 7 του ν. 2019/1992, αναδρομι¬ 


κά από 1.1-30.6.1992, σε σαρανταοκτώ (48) μονίμους για¬ 
τρούς και υγειονομικούς υπαλλήλους του Υποκ/τος γιατί, 
η, κατ' εξουσιοδότηση των προαναφερομένων διατάξεων 
Φ.Γεν./οικ.2712/29-4-1992 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που καθο¬ 
ρίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής της α¬ 
ποζημίωσης αυτής, μολονότι είναι κανονιστική δεν είχε 
δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (περ. γ 
τηςπαρ. ΐτου άρθρου 1τουν.30ΐ/1976-ΦΕΚ91τ.Α’) και 
επομένως δεν απέκτησε νομική ισχύ ώστε να παράγει έν- 
νομα αποτελέσματα. Για τον ίδιο λόγο με την 34/1993 
πράξη του ίδιου Μονομελούς Κλιμακίου επιστράφηκε α¬ 
θεώρητο. το 190/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του 
ιδίου Υποκ/τος, ποσού 796.844 δραχμών. 

Με την 23/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρη¬ 
το το 204/1993 χρηματικό ένταλμα του Υποκ/τος ΙΚΑ 
Ξάνθης, ποσού δραχμών 1.312.500. που αφορούσε την 
καταβολή επιδόματος ετοιμότητος, από 1.4.1990 μέχρι 
31.12.1992, στους γιατρούς του ιδρύματος με σχέση ερ¬ 
γασίας ιδιωτικού δικαίου, κατ’ εφαρμογή της 
20762885/5938/0022/19-1-1993 απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνι¬ 
κών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ9/1993 τ. Β'), που εκδόθηκε κατ’ ε¬ 
ξουσιοδότηση του άρθρου 38 παρ. 3 εδ. β’του ν. 
2008/1992, με την αιτιολογία ότι η απόφαση αυτή, εφόσον 
δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην εξουσιοδοτική διά¬ 
ταξη του νόμου, δεν μπορεί να έχει ισχύ, πριν από την η¬ 
μερομηνία δημοσιεύσεώς της στην εφημερίδα της Κυ¬ 
βερνήσεως, (19.1.1993). Για τον ίδιο λόγο με πράξεις των 
αρμοδίων Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστρά- 
φηκαν αθεώρητα τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα: 
546/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Καβάλας ποσού 5.227.589 
δραχμών (πράξη 34/1993), 586/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ 
Άρτας ποσού 324.194 δραχμών (πράξη 31/1993) και 153 
και 154/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Κιλκίς, συνολικού ποσού 
1.364.788 δραχμών (πράξη 21/1993). 

Προσλήψεις 

Με την 20/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώ¬ 
ρητα τα 175 και 220/1993 χρηματικά εντάλματα πληρω¬ 
μής του Υποκ/τος ίΚΑ Ρεθύμνου, συνολικού ποσού δραχ¬ 
μών 2.262.228, που αφορούσαν καταβολή αποδοχών σε 
πρακτικό νοσοκόμο, διότι η πρόσληψή του έγινε κατά πα¬ 
ράβαση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 29 του ν. 
1943/1991, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 78 του π.δ. 410/1988 και του άρθρου 44 του ν. 
1539/1985, αφού τα ιατρεία του ΙΚΑ Ρεθύμνης δεν λει¬ 
τουργούν επί 24ωρης βάσης. Για τον ίδιο λόγο επιστρά- 
φηκε και το 460/1993 χρηματικό ένταλμα του Υποκ/τος 
ίΚΑ Κομοτηνής, ποσού δραχμών 1.093.213 (πράξη 
33/1993). 

Με την 74/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρη¬ 
το το 686/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του 
Υποκ/τος ΙΚΑ Βέροιας, ποσού δραχμών 958.484, που α¬ 
φορούσε μισθοδοσία γιατρού, ο οποίοςπροσλήφθηκε με 
ειδική σύμβαση, βάσει των άρθρων ΙΟτουν.δ. 1204/1972 
και 18 του ν. 2150/1993, γιατί η πρόσληψή του έγινε κατά 
παράβαση των όρων της 141/15.9.1993 ΠΥΣ "περί ανα¬ 
στολής διορισμών και προσλήψεως προσωπικού.” 

(ΦΕΚΑ164). 
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Αποσπάσεις 

Με την 382/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη νόμιμη δαπάνη, εντελλόμενη προς 
πληρωμή με το 280/1993 χρηματικό ένταλμα του 
Υποκ/τος 1ΚΑ Περάματος Ρέθυμνου, που αφορούσε κα¬ 
ταβολή ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης (40 ημε¬ 
ρών} σε μόνιμο υπάλληλο του Υποκ/τος, λόγω απόσπα¬ 
σής του στο Υποκ/μα ΙΚΑ Χανίων, για χρονικό διάστημα 
δύο μηνών, με την αιτιολογία, ότι ούτε από τη σχετική 
ΦΟΟ/19736/21.4.1993 απόφαση του Υποδιοικητή του ΙΚΑ, 
ούτε από άλλα στοιχεία προέκυπτε ότι συνέτρεχαν όλως 
εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες που απαιτεί το άρθρο 
17 του β.δ 993/1966 (ΦΕΚ 271 Α') για την ενέργεια από¬ 
σπασης υπαλλήλων του (ΚΑ. Για τους ίδιους λόγους κρί- 
θηκαν μη θεωρητέα: α) Από το ! Τμήμα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής: 100 και 
101/1993 του Υποκ/τος I ΚΑ Μαντουδίου (πράξη 57/1994), 
80/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Αργοστολιού (πράξη 
254/1993), 240/1993 του Υποκ/τος Κιάτου Κορινθίας 
(πράξη 324/1993 και β) από τα καΐά τόπους αρμόδια Κλι¬ 
μάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα εξής χρηματικά ε¬ 
ντάλματα: 70/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Ελευσίνας (πράξη 
10/1993), 99/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Αγίου Στεφάνου 
(πράξη 21/1993), 165 και 166/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ 
Αργοστολιού (πράξη 16/1993), 152/1993 του Υποκ/τος 
ΙΚΑ Αγρίνιου (πράξη 12/1993), 401/1993του Υποκ/τος ΙΚΑ 
Κορίνθου (πράξη 28/1993) και 1455/1993 του Περ/κού Κα¬ 
ταστήματος ΙΚΑ Θεσ/νίκης (πράξη 50/1993). 

Έξοδα κινήσεως 

Με την 347/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέοτο 272/1993 χρημσπκό 
ένταλμα πληρωμής του Υποκ/τος ΙΚΑ Χανίων, που αφο¬ 
ρούσε καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας ε¬ 
κτός έδρας αποζημίωσης μονίμου υπαλλήλου, που μετα¬ 
κινήθηκε για να παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρό¬ 
γραμμα, γιατί εκκαθαριζόταν πλήρης ημερήσια 
αποζημίωση και όχι το 1/2 αυτής, κατά παράβαση των δια¬ 
τάξεων της παρ. 2 του άρθρου 14τουν.δ. 65/1974καιτης 
παρ. 3 του Κεφ. III της 28243/845/18-4-1984 κοινής από¬ 
φασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνι¬ 
κής Οικονομίας, Δημοσίων' Ε ργων και Γεωργίας (ΦΕΚ 288 
τ. Β’), που κυρώθηκε με το άρθρο 20 του ν. 1505/1984,α¬ 
φού ο εν λόγω υπάλληλος διανυκτέρευσε σε μισθωμένο 
από τη Διοίκηση του ΙΚΑ Ξενοδοχείο. Γιατον ίδιο λόγο, με 
πράξεις των αρμοδίων κατά τόπους Μονομελών Κλιμα¬ 
κίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρη¬ 
τα και τα παρακάτω χρηματικά εντάλματα: 215 και 
232/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Καλαμάτας (πράξεις 10 και 
12/1993), 895-897/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Πατρών (πράξη 
139/1993), 160/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Άρτας (πράξη 
11/1993) και 17-19/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ Κοζάνης (πρά¬ 
ξη 1/1993). 

Με την 199/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 249/1993 χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής του Υποκ/τος Ι.Κ.Α. Χανίων, που αφο¬ 
ρούσε καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε υπαλλήλους 
του Υποκ/τος που απασχολήθηκαν, υπερωριακώς, νύχτα 
σε ελέγχους επιχειρήσεων (από 1.7.-31.10.1992), γιατί η 
σχετική δαπάνη, κατά το μέρος που αφορούσε 5 υγειονο¬ 
μικούς υπαλλήλους, ήταν παράνομη, αφού αυτοί δεν μπο¬ 
ρούσαν να συμμετάσχουν σε κλιμάκια ελέγχου, σύμφωνα 
με τη διάταξη της παρ. 7του άρθρου 38τουν. 2008/1992, 


όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του ν. 
2079/1992. 

Με την 36/1993 πράξη του 19ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
886/1993 χρημσπκό ένταλμα πληρωμής του Υποκ/τος ΙΚΑ 
Αθηνών, που αφορούσε καταβολή εξόδων μεταθέσεως 
σε υγειονομικό υπάλληλο του Ιδρύματος, με την αιτιολο¬ 
γία ότι εκκαθαρίζονταν ως έξοδα πρώτης εγκσταστάσε- 
ως και κόμιστρο μεταφοράς οικοσκευής, ποσά επί πλέον 
των οφειλομένων, σύμφωνα με την 100407/2926/1980 α¬ 
πόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 777 τ. Β’) κα¬ 
θώς και την Γ2/28572/5180/1991 απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου και Μεταφο¬ 
ρών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 673 τ. Β’) αντίστοιχα. Γ ια τον 
ίδιο λόγο, με την 4/1993 πράξη του αρμοδίου Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
19/1993 χρηματικό ένταλμα του Υποκ/τος ΙΚΑ Κυπαρισ¬ 
σίας. 

Συμβούλια-Επιτροπές 

Με την 37/1993 πράξη του 19ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
949/1993χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Υποκ/τος I ΚΑ 
Αθηνών, ποσού δραχμών 8 210.300, που αφορούσε κατα¬ 
βολή αποζημίωσης σε γιατρούς του ειδικού σώματος 
Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας, γιατί, για ορισμέ¬ 
νους από τους φερόμενους ως δικαιούχους γιατρούς, ε- 
ντελλόταν αποζημίωση, α) για περιστατικά περισσότερα 
από όσα έκριναν, β) για ερωτήματα και υπηρεσιακά ση¬ 
μειώματα που δεν είναι της αρμοδιότητάςτους, κατά πα¬ 
ράβαση του άρθρου 12παρ. 2τουν. 1976/1991,και γ)για 
περιστατικά ασφαλισμένων που είχαν άλλον-εκτός του 
ΙΚΑ- συνταξιοδοτικό φορέα (ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΝΑΤ κ.λπ) ο προ¬ 
ϋπολογισμός του οποίου και βαρύνεται για την αποζημίω¬ 
ση αυτή. Το παραπάνω χρηματικό ένταλμα αντικαταστά- 
θηκε απότο 1032/1993 όμοιο, το οποίο θεωρήθηκε με μει¬ 
ωμένο το πληρωτέο ποσό κατά 914.200 δραχμές. 

Με την 47/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώ¬ 
ρητα τα 58, 62 και 76/1993 χρηματικά εντάλματα πληρω¬ 
μής του Υποκ/τος ΙΚΑ Κύμης, που αφορούσαν καταβολή 
αμοιβής στα μέλη της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του 
ΙΚΑ για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της από 1.2- 
30.4.1993, γιατί, οι πρόσθετες αμοιβές, (από ενεργές ε¬ 
φημερίες και αποζημίωση από συμβούλια), γιατρού υπε- 
ρέβαιναν το ύψος των ακαθάριστων τακτικών μηνιαίων α¬ 
ποδοχών της οργανικής του θέσης, κατά παράβαση του 
άρθρου 104 του Συντάγματος. Για τον ίδιο λόγο επιστρά- 
φηκε αθεώρητο με πράξη του ίδιου Μονομελούς Κλιμακί¬ 
ου και το 150/1993 χρηματικό ένταλμα του Υποκ/τος ΙΚΑ 
Μαντουδίου. 

Νοσήλια 

Με την 83/1994 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκαν μη νόμιμες οι δαπάνες, θεωρητέα ό¬ 
μως, λόγω συγγνωστής πλάνης, τα οικεία 
3028,3029,3063,3086,3094 και 3155/1993 χρηματικά ε¬ 
ντάλματα πληρωμής, του Περιφερειακού Υποκ/τος ΙΚΑ 
Αθηνών, ποσού δραχμών 30.292.584, οι οποίες αφορού¬ 
σαν αμοιβή εταιριών για παρακλινικές εξετάσεις, που 
πραγματοποίησαν σε ασφαλισμένους του Ιδρύματος κα¬ 
τά το μήνα Σεπτέμβριο 1993, γιατί η ανάθεση των εξετά¬ 
σεων σ’ αυτές χωρίς να έχουν εκδοθεί στο όνομά τους οι 
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σχετικές άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας των αντιστοί¬ 
χων εργαστηρίων, ήταν μη νόμιμη (σχ. άρθρο 45 του β.δ. 
451/1962, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6του β.δ. 
521/1963 σε συνδυασμό με το άρθρο 135 του β.δ. 
662/1960). 

Με την 53/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εππράφηκε αθεώρητο 
το 422/1993 χρηματικό ένταλμα του Υποκ/τος ΙΚΑ Βέροι¬ 
ας, ποσού δραχμών 25,637.592 το οποίο αφορούσε πλη¬ 
ρωμή νοσηλίων ασφαλισμένων του Ιδρύματος στο Γενικό 
Νοσοκομείο Βέροιας γιατί είχαν εκκαθαριστεί και αμοιβές 
για εξετάσεις (αξονικές τομογραφίες) που δεν διενεργή- 
θηκαν μέσα στο Νοσοκομείο, αλλά σε ιδιωτικά εργαστή¬ 
ρια τρίτων και συνεπώς δεν περιλαμβάνονταν στην έννοια 
της νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως αυτή καθορίζεται 
με το άρθρο 3 του σχετικού Κανονισμού του Ι.Κ.Α. {ΑΥΕ 
33651/2.6.1956, ΦΕΚ 156τ. Β’). Εκτός από αυτά η σχετική 
μεταξύ ΙΚΑ και Νοσοκομείου σύμβαση δενπροέβλεπε κα¬ 
ταβολή των αμοιβών αυτών στο Νοσοκομείο. Το ένταλμα 
αυτό επαναφέρθηκε με ποσό μειωμένο κατά δραχμές 
2.053.298 και θεωρήθηκε. 

Το ΙΤμήματου Ελεγκτικού Συνεδρίου, μεταπρακτικάτης 
13/5.4.1994 συνεδρίασής του, εξέφρασε τη γνώμη, ότι 
δεν έπρεπε να θεωρηθεί το 1079/1994 χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής του Περιφερειακού Υποκ/τος ΙΚΑ Πατρών, που 
αφορούσε καταβολή ποσού δραχμών 2.578.072, σε Κέ¬ 
ντρο Διαγνωστικής Βιόίατρικής, το οποίο ήταν συμβεβλη¬ 
μένο με το ΙΚΑ, για αξονικές τομογραφίες που πραγματο¬ 
ποίησαν ασφαλισμένοι του σ' αυτό, με την αιτιολογία ότι 
στο χρηματικό ένταλμα δεν επισυνάπτονταν επικυρωμέ¬ 
να αντίγραφα των πρωτοτύπων παραπεμπτικών γνωμα- 
τεύσεωντων πρωτοβαθμίων υγειονομικών επιτροπώντου 
Ιδρύματος, τα οποία φέρονται να χάθηκαν από τις 
Υπηρεσίες ίου ΙΚΑ (σχετ πρακτικά της 27ης Γενικής 
Συνεδρίασης της 27 Ιουλίου 1978 της Ολομέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου). 

Συμβάσεις έργου 

Με τις 38,43,45 και 70/1993 πρ άξεις του αρ μοδ ίου Μονο- 
μελούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφη- 
καν αθεώρητα τα 218,259,353-357,359 και 613/1993 χρη¬ 
ματικά εντάλματα του Υποκ/τος ΙΚΑ Βέροιας, συνολικού 
ποσού δραχμών 35.583.440, που αφορούσαν καταβολή 
αμοιβής σε συμβεβλημένους με το ίδρυμα γιατρούς, για 
εκτέλεση σκηνογραφιών, αξονικών τομογραφιών, υπε¬ 
ρηχογραφημάτων, εξετάσεων προσδιορισμού οστικής 
πυκνότητας κ.λπ., γισπ' είχαν εκκαθαριστεί αμοιβές για 
περισσότερες από τις προβλεπόμενες στις σχετικές συμ¬ 
βάσεις εξετάσεις και γιατί πολλές, αμοιβές είχαν υπολογι- 
σθεί κατά παράβαση των διατάξεων του π.δ. 157/1991, 
στο οποίο, ως εφαρμοστέο δίκαιο, ρητά παρέπεμπαν οι 
οικείες συμβάσεις. Τα χρηματικά εντάλματα επαναφέρ- 
θηκαν με ποσά μειωμένα κατά δραχμές 2.207.499 συνολι¬ 
κά και θεωρήθηκαν. 

Με την 173/1993 πράξητου ίνΤμήματοςτου Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη νόμιμη η δαπάνη, θεωρητέο όμως, 
λόγω συγγνωστής πλάνης των αρμοδίων οργάνων του 
ΙΚΑ, το οικείο 49/1993 χρηματικό ένταλμα, του Υποκ/τος 
ΙΚΑ Ζακύνθου, ποσού δραχμών 682.500, που αφορούσε 
αμοιβή φυσιοθεραπευτή για παροχή υπηρεσιών σε α¬ 
σφαλισμένους του Ιδρύματος, κατά τους μήνες 
Φεβρουάριο έως και Αύγουστο 1992, γιατί η σχετική, από 
30.1.1992, σύμβαση έργου αυτού με το ΙΚΑ ήταν παράνο¬ 


μη, ως αντικείμενη στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
1256/1982, αφού καταρτίστηκε σε χρόνο, που αυτός είχε 
την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, (αίτηση παραίτη¬ 
σης από την Υπηρεσία του, στις 14.1.1992, δεν είχε γίνει 
ακόμη αποδεκτή από την αρμοδία υπηρεσία και επομέ¬ 
νως δεν είχε επέλθει η λύση της υπαλληλικής του σχέσε- 
ως (άρθρο 253 του π.δ. 611/1977). Για τον ίδιο λόγο επι- 
στράφηκε αθεώρητο το 332/1993 χρηματικό ένταλμα του 
Υποκ/Τος ΙΚΑ Νάουσας. 

Προμήθειες 

Με την 119/1993 πράξητου IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 1881/1993 χρηματι¬ 
κό ένταλμα πληρωμής του ΙΚΑ (Διοίκηση), ποσού δραχ¬ 
μών 3.750.400, που αφορούσε προμήθεια καλυπτρίδων, 
κατόπιν δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κα- 
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, γιατί, η κατακύρωση του 
διαγωνισμού έγινε, με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ιδρύματος, χωρίς ειδική αιτιολογία, σε ε¬ 
ταιρεία της οποίας η προσφορά ήταν σχεδόν διπλάσια ε¬ 
κείνης της μειοδότριας, κατά παράβαση των διατάξεων 
των άρθρων 18και 19τουπ.δ. 173/1990. 

Με την 22/1993 πράξητου 19ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
514/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμήςτου Υποκ/τοςΙΚΑ 
Αθηνών, ποσού δραχμών 435.000, που αφορούσε εξό¬ 
φληση αξίας τριών (3) συστημάτων συναγερμού, επειδή η 
αξίωση αυτή είχε υποπέσει στην πενταετή παραγραφή 
του άρθρου 40 παρ. 6 του α.ν. 1846/1951. 

Έργα 

Με την 83/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρη¬ 
το το 669/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του 
Υποκ/τος ΙΚΑ Ηρακλείου, ποσού δραχμών 12,205.062, 
που αφορούσε αμοιβή εκτέλεσης του έργου Έξωραΐ- 
σμός Ισογείου και Διαρρυθμίσεις Μικροβιολογικού στο 
Υποκατάστημα ΙΚΑ Ηρακλείου”, γιατί δεν επισυνάτττο- 
νταν τα προβλεπόμενα (και από την 
Α258Α95733/19861/1979 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων), δικαιολογητικά, όπως η εξοφλητική α¬ 
πόδειξη, οι επιμετρήσεις, τα τριπλότυπα γραμμάπα ή α¬ 
ποδείξεις πληρωμής των φόρων και λοιπών κρατήσεων, 
τα συμβατικά τεύχη, τα πρακηκά του διαγωνισμού, το 
πρωτόκολλο παραλαβής κ.λπ. Το χρηματικό ένταλμα δεν 
επανυποβλήθηκε για θεώρηση. 

Με την 21/1993 πράξητου αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρη¬ 
το το 123/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του 
Υποκ/τος ΙΚΑ Ζακύνθου, ποσού δραχμών 1.003.000, που 
εκδόθηκε για την εξόφληση του 17ου λογαριασμού του 
έργου "Μελέτη και Κατασκευή Κτιρίου Υποκ/τος ΙΚΑ Ζα¬ 
κύνθου", με την αιτιολογία ότι οι τιμές του Β’εξαμήνου, α-. 
πό τη ν εκκίνηση της εργολαβίας, ενώ έπρεπε να παρ αμεί- 
νουν σταθερές, αφού ο προϋπολογισμός του έργου υπε- 
ρέβαινε τα 120.000.000 δραχμές, αναθεωρήθηκαν, κατά 
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 
1418/1984 και της παρ. 3 της ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/ 
18.3.1985 απόφασηςτου Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 170 
τ. Β'). Τοχρημσπκό ένταλμα επαναφέρθηκε με πληρωτέο 
ποσό μειωμένο κατά δραχμές 578.445 και θεωρήθηκε. 
Μισθώματα 

Με την 129/1993 πράξη του ίνΤμήματοςτου Ελεγκτικού 
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Συνεδρίου, κρίθηκε μη νόμιμη η δαπάνη, θεωρητέα, ό¬ 
μως, λόγω συγγνωστής πλάνης των αρμοδίων οργάνων 
του ΙΚΑ, τα οικεία 29 και 62/1993 χρηματικά εντάλματα 
πληρωμής, του Υποκ/τος ΙΚΑ Γρεβενών, συνολικού πο¬ 
σού δραχμών 1.285.666, που αφορούσε διαφορά ενοικί¬ 
ου από 22/5-31/12/1992 και ενοίκιο μηνών Ιανουαρίου μέ¬ 
χρι και Απριλίου 1993 του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται 
οι υπηρεσίες του Υποκ/μστος, για το λόγο ότι η παράταση 
της μίσθωσης με αυξημένο μίσθωμα, έγινε με απευθείας 
συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του οικήματος κατά παράβα¬ 
ση των διατάξεων της 32286/1210/14.11.1952 αποφάσε- 
ως του Υπουργού Εργασίας “περί Κανονισμού μισθώσε- ' 
ων και αγορών ΙΚΑ”, (ΦΕΚ 237 τ. Β’), δεδομένου δε ότι, 
πρόκειται για μίσθωση οικήματος στο οποίο στεγάζονται 
οι διοικητικές και υγειονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ, και όχ< 
κλινική ή Νοσοκομείο, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
ν. 2041/1992, σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούσε να πά- 
ραταθεί με τέτοια συμφωνία. 

Λοιπές δαπάνες 

Με την 43/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρη¬ 
το το 319/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του 
Υποκ/τος ΙΚΑ Σύρου, ποσού δραχμών 1.531.300, που α¬ 
φορούσε καταβολή διαφοράς προμήθειας (λόγω αυξή- 
σεώς της από 200 οε 260 δραχμές (κατ’ επιταγή) στα 
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), για πληρωμή συντάξεων 
κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1993 μέχρι 31.8.1993, 
με την αιτιολογία ότι εντελλόταν να πληρωθεί αυξημένη 
προμήθεια για χρονικό διάστημα πριν από την υπογραφή 
της συμβάσεως (29.6.1993) Σε αντικατάσταση του ανω¬ 
τέρω χρηματικού εντάλματος εκδόθηκε το 395/1993, ό¬ 
μοιο, με ποσό μειωμένο κατά δραχμές 1.170.880 το οποίο 
και θεωρήθηκε. Για τον ίδιο λόγο με πράξεις των αρμο¬ 
δίων Μονομελών Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ε- 
πιστράφηκαν αθεώρητα τα παρακάτω χρηματικά εντάλ¬ 
ματα πληρωμής: 281/1993του Υποκ/τος ΙΚΑ Νάξου δραχ¬ 
μών 970.320 (πράξη 42/1993), 1138 και 1590/1993 του 
Υποκ/τος ΙΚΑ Καβάλας, δραχμών 6.657.840 και 3.746.600 
αντίστοιχα (πράξεις 64 και 84 /1993), 333/1993 του 
Υποκ/τος ΙΚΑ Κομοτηνής δραχμών 164.600 (πράξη 
27/1993) και 301/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑΞάνθης δραχμών 
1.753.000 (πράξη 19/1993). 

Εσφαλμένη εκκαθάριση-διπλή πληρωμή 

Με την 3/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλιμα¬ 
κίου του Ελεγκτικού Συνέδριου επιστράφηκε αθεώρητο 
το 30/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Υποκ/τος 
ΙΚΑ Βέροιας, δραχμών 1.826.718, που είχε εκδοθεί για κα¬ 
ταβολή αποδοχών υπαλλήλων του Ιδρύματος, μηνάς 
Δεκεμβρίου 1992, γιατί οι αποδοχές αυτές είχαν ήδη κα¬ 
ταβληθεί με το 557/1992 χρηματικό ένταλμα. Εξάλλου, με 
πράξεις των αρμοδίων Μονομελών Κλιμακίων του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρηματι¬ 
κά εντάλματα πληρωμής: 421/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ 
Ελευσίνας (πράξη 40/1993), 400/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ 
Αλμυρού (πράξη 45/1993), 404/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ 
Γρεβενών (πράξη 70/1993), 815/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ 
Χανίων (πράξη 79/1993) και 379/1993 του Υποκ/τος ΙΚΑ 
Αλεξανδρούπολης (πράξη 21/1993), είτε γιατί γινόταν ε¬ 
σφαλμένη εκκαθάριση των σχετικών δαπανών, εάε γιατί 
ορισμένες από αυτές πληρώνονταν για δεύτερη φορά. 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Προληπτικός έλεγχος 

Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού-Αδιάθετες πι¬ 
στώσεις 

Στο Φορέα 200, οι πιστώσεις τριών ΚΑΕ (0813, 0854 και 
0846), που αφορούσαν "μισθώματα κτιρίων”, “συντήρηση 
και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων” και “οργάνωση 
συνεδρίων” συνολικού ποσού δραχμών 11.700.000 παρέ- 
μειναν αδιάθετες στο σύνολό τους. 

Στο Φορέα 300, από την πίστωση του ΚΑΕ 0813, που α¬ 
φορούσε μισθώματα κηρίων, ποσού δραχμών 
846.500.000, παρέμεινε αδιάθετο ποσό 839.173.915 
δ ραχμών. Στον ίδιο φο ρέα οι πιστώσεις δύο ΚΑΕ (1114 και 
1613), που αφορούσαν κατ’ αποκοπή χορήγημα για γρα- 
■φική ύλη και προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, συνολικού 
ποσού δραχμών 187.500.000, παρέμειναν εξ ολοκλήρου 
αδιάθετες 

Στο Φορέα 400, η πίστωση του ΚΑΕ 0813, “μισθώματα 
κτιρίων”, ποσού δραχμών 20.000.000, παρέμεινε εξ ολο¬ 
κλήρου αδιάθετη. 

Στο Φορέα 500, από τις πιστώσεις δύο ΚΑΕ (0813 και 
0899) που αφορούσαν “μισθώματα κτιρίων" και “λοιπές 
δαπάνες”, συνολικού ποσού δραχμών 147.500.000, πα- 
ρέμεινε αδιάθετο ποσό 118.514.687 δραχμών. 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
(Τ.Α.Χ.Δ.Ι.Κ.) 

Δημόσια έργα 

Ανάθεση εκτέλεσης έργων με μεγάλη έκπτωση. 
Διαπιστώθηκε ότι έγιναν αναθέσεις εκτελέσεως έργων 
σε αναδόχους, οι οποίοι προσέφεραν μεγάλες εκπτώ¬ 
σεις. Έτσ* το έργο: “Προμήθεια και εγκατάσταση 
Υδατοδεξαμενών και κατασκευή δικτύου Ύδρευσης στις 
Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού”, προϋπολογισμού 
δραχμών 19.000.000, ανατέθηκε με έκπτωση 58%. Τοέρ- 
γο: “Πυροπροστασίατωνκστασκηνώσεωντου ιδρύματος 
Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων στον Αγ. Ανδρέα Αττικής”, 
προϋπολογισμού δραχμών 50.000.000, ανατέθηκε με έκ¬ 
πτωση 57,28%. Το έργο: “Αποπεράτωση Δικαστικού Με¬ 
γάρου Καλαμάτας-υπάλοιπες εργασίες και Ηλεκτρομη- 
χανολογικέςεγκαταστάσεις”, προϋπολογισμού δραχμών 
1.180.000.000, ανατέθηκε με έκπτωση 51,49%. Το έργο: 
“Συντήρηση και επισκευή Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας", 
προϋπολογισμού δραχμών 30.000.000, ανατέθηκε με έκ¬ 
πτωση 50,27%. 

Ανάθεση εκτέλεσης έργων με μικρή έκπτωση 
Διαπιστώθηκε επίσης ότι έγιναν αναθέσεις εκτελέσεως 
έργων σί αναδόχους, οι οποίοι προσέφεραν ασήμαντη 
έκπτωση. Ετσι το έργο. “Ριζική αποκατάσταση δικαστι¬ 
κών φυλακών Φλώρινας”, προϋπολογισμού δραχμών 
123.000.000, ανατέθηκε με έκπτωση 0,3%. 

Το έργο: “Υγρομόνωση Φυλακών Κομοτηνής”, προϋπο¬ 
λογισμού δραχμών 17.000.000 ανατέθηκε με έκπτωση 
0,62%. Το έργο: “Ανέγερση Ειρηνοδικείου Λιμένος 
Χερσονήσου”, προϋπολογισμού δραχμών 71.000.000, α¬ 
νατέθηκε με έκπτωση 3,23%. 

Υπέρβαση της συμβατικής αξίας των έργων με συγκριτι¬ 
κούς πίνακες-Παράταση προθεσμιών 


ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Το έργο. "Οικοδομικές και Η/Μ Εργασίες επισκευής και 
συντηρήσεωςτου Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου", προϋπο¬ 
λογισμού 36.000.000 δραχμών, δημοπρατήθηκε στις 
7.9.1990, και ανατέθηκε με έκπτωση 9% {συμβατικό ποσό 
δραχμών 32.857.481) Ως χρόνος περαιώσεώς του ορί¬ 
στηκε η 21.2.1991 και με την 1 η παράταση η 23.9.1992. Με 
τον 3ο Συγκριτικό Πίνακα το συμβατικό ποσό διαμορφώ¬ 
θηκε σε 55.932.256 δραχμές, ήτοι ποσοστό αύξησης 
70,20% (το ποσό της αναθεώρησης ανήλθε σε δραχμές 
7.000.000 και του ΦΠΑ σε 5.629.375 δραχμές). 

Το έργο: “Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Ειρηνοδικεί¬ 
ου Αυλωναρίου”, προϋπολογισμού 13.000.000 δραχμών, 
δημοπρατήθηκε στις 14.7.1992 και ανατέθηκε με έκπτω¬ 
ση 41 %, (συμβατικό ποσό 7.869.445 δραχμές). Ως χρόνος 
περαιώσεώς του έργου ορίστηκε η 23.12.1992 και με την 
1 η παράταση η15.5.1993.Μετον2οΣυγκριτικό Πίνακατο 
συμβατικό ποσό διαμορφώθηκε σε δραχμές 13,000.000, 
ήτοι ποσοστό αύξησης 65,19% {το ποσό της αναθεώρη¬ 
σης ανήλθε σε δραχμές 1.081.076 και του ΦΠΑ σε 
1.983.051 δραχμές). 

Το έργο: “Επισκευές στο κτιριακό συγκρότηματ. Σχολής 
Ευελπίδων και σύνδεση του νέου κυλικείου του 
Πρωτοδικείου με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας” 
προϋπολογισμού 37.950.000 δραχμών, δημοπρατήθηκε 
στις 23-6-1992 και ανατέθηκε με έκπτωση 61.003%, (συμ¬ 
βατικό ποσό δραχ. 16.285.563). Ως χρόνος περαιώσεώς 
του έργου ορίστηκε η 23.10.1992. Με τον Ιο Συγκριτικό 
Πίνακα το συμβατικό ποσό διαμορφώθηκε σε δραχμές 
26.744.356, ήτοι ποσοστό αύξησης 64,20% (το ποσό της 
αναθεώρησης ανήλθε σε δραχμές 4.079.648). 

Το έργο: “Ριζική αποκατάσταση Δικαστικού Μεγάρου 
Φλώρινας” προϋπολογισμού 123.000.000 δραχμών, δη¬ 
μοπρατήθηκε στις 14,6,1989 και ανατέθηκε με έκπτωση 
0,3%, (συμβατικόποσό 122.681.164δραχμές).Ως χρόνος 
περαιώσεώς του έργου ορίστηκε η 9.7.1991 και με την 1 η 
παράταση η 30.8.1993. Με τον 3ο Συγκριτικό Πίνακα το 
συμβατικό ποσό διαμορφώθηκε σε δραχμές 
189.196.471, ήτοι ποσοστό αύξησης 54,20% (το ποσό της 
αναθεώρησης ανήλθε σε δραχμές 28.000.000 και του 
ΦΠΑ σε 28.860.479 δραχμές). 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Με την 251/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 40 και 41/1993 χρη¬ 
ματικά εντάλματα του Ινστιτούτου Δημοσίου Διεθνούς 
Δικαίου και Δημοσίων Σχέσεων, με την αιτιολογία ότι μη 
νόμιμα εντελόταν η καταβολή αποδοχών σε επιστημονικό 
συνεργάτη του, για χρονικό διάστημα πριν από την έκδο¬ 
ση της κοινής απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και 
Δικαιοσύνης, με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσληψή του (άρθρο 5 
παρ. 4 του ν.δ. 32/1968 (ΦΕΚ285/Α/68). 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Προληπτικός έλεγχος 

Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού-Αδιάθετες πι¬ 
στώσεις 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις; 

Από τις πιστώσεις πέντε (5) ΚΑΕ της Κεντρικής 


Υπηρεσίας που αφορούσαν εισφορές υπέρ Ι.ΚΑ, Μισθώ¬ 
ματα Κτιρίων, Δάνεια σε σπουδαστές, εισφορές σε λοι¬ 
πούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, συνολικού ποσού 
δραχμών 832.480.000, διατέθηκε ποσό δραχμών 
32.541.116 και παρέμεινε αδιάθετο ποσό δραχμών 
799.938.884, ενώ έμεινε εξ ολοκλήρου αδιάθετο το συνο¬ 
λικό ποσό των 779.371.000 δραχμών, οκτώ (8) ΚΑΕ, που α¬ 
φορούσαν μισθώματα Κτιρίων, εισφορές στο Ι.Κ.Α., λοι¬ 
πές προμήθειες, κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότη¬ 
τα και προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού. 

Μη τήρηση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων 
Με τις 64, 110,114/1993 και 10/1994 πράξεις του Μονο¬ 
μελούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό 
Φθιώτιδας επιατράφηκαν αθεώρητα τα 1811,5226,5231, 
5474, 6138 και 6262/1993 χρηματικά εντάλματα της 
Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο ΥΕΠΘ, γιατί οι σχε¬ 
τικές δαπάνες δεν είχαν καταλογισθεί στους οικείους 
ΚΑΕ, αλλά σε διαφορετικούς, κατά παράβαση των διατά- 
ξεωντου άρθρου 15του ν.δ. 321/1969. 

Αποζημιώσεις 

Με την 41/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ιωαννίνων, επιστράφηκε 
αθεώρητο το 1321/1993 χρηματικό ένταλμα της 
Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Νομό Ιωαννίνων με 
την αιτιολογία ότι μη νόμιμα εντελλόταν και ποσό δραχ¬ 
μών 305.289, που αφορούσε στην πληρωμή αποζημιώσε- 
ως σε εκπαιδευτικούς, για χρονικό διάστημα κατά το ο¬ 
ποίο αυτοί δεν παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρ¬ 
φωσης του ΠΕΚ Ιωαννίνων. 

Αποζημίωση υπερώριακής διδασκαλίας 
Με την 130/1984 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκαν μη νόμιμες οι δαπάνες των 415- 
450/1993 χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της 
Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στη Νομαρχία 
Λάρισας, συνολικού ποσού δραχμών 4.085.310 με την αι¬ 
τιολογία ότι η καταβαλλόμενη με αυτά αποζημίωση μητέ¬ 
ρων εκπαιδευτικών αφορούσε υπερωριακή διδασκαλία 
που προσφέρθηκε, μη νόμιμα, πριν από την ισχύ 
(31.12.1992) της 18/12480/30-12-1992 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, με την οποία μειώθηκε κατά δύο (2) ώρες 
εβδομαδιαίως το ωράριο διδασκαλίας των μητέρων εκ¬ 
παιδευτικών και πριν από τις εγκριτικές περί καθιερώσε- 
ως υπερώριακής τους απασχόλησης αποφάσεις, αφού οι 
αποφάσεις αυτές σύμφωνα με τη γενική αρχή του διοικη¬ 
τικού δικαίου, ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην ε¬ 
φημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν έχουν αναδρομική ι¬ 
σχύ.. 

Αποζημίωση λόγω μη χορήγησης κανονικής αδείας σε 
εκπαιδευτικό 

Με την 25/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Κορινθίας, επιστράφηκε 
αθεώρητο το 1898/1993 χρηματικό ένταλμα της 
Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στη Νομαρχία Κοριν¬ 
θίας, που αφορούσε καταβολή αποζημίωσης (δραχμών 
683.256) λόγω μη χορήγησης κανονικής αδείας κατά τα 
έτη 1990,1991 και 1992, σε εκπαιδευτικό, που είχε διατε¬ 
θεί σε πολιτικό γραφείο Βουλευτή, για την γραμματειακή 
εξυπηρέτησή του (άρθρο 58 ν. 1943/1991 όπως ανπκστα- 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


στάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 2026/1992). Και αυτό γιατί 
οι διατάξειςτου Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977), που 
προβλέπουν τέτοια αποζημίωση για τους πολιτικούς δη¬ 
μόσιους υπαλλήλους, δεν έχουν εφαρμογή στους εκπαι¬ 
δευτικούς λειτουργούς. 

Εσφαλμένες εκκαθαρίσεις δαπανών 
Με πράξεις των αρμοδίων Μονομελών Κλιμακίων τόυ 
Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα παρα¬ 
κάτω χρηματικά εντάλματα (Χ.Ε.) γιατί περιείχαν εντολή 
πληρωμής χρηματικών ποσών πλέον των οψειλομένων. 
Έτσι: α) το 835/1993 Χ.Ε. της Υπηρεσίας Εντελλομένων 
Εξόδων στο Νομό Λάρισας, το οποίο αφορούσε αποζη¬ 
μίωση καθηγητών που δίδαξαν με ωριαία αντιμισθία στο 
ΠΕΚ Λάρισας περιείχε επιπλέον των οφειλομένων ποσό 
630.000 δραχμών (σχ. πράξη Κλιμακίου 13/1993), β) το 
43/1993 Χ.Ε. της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο 
Νομό Γρεβενών περιείχε επιπλέον δαπάνη ποσού 
472.801 δραχμών, εξαιτίας εσφαλμένου υπολογισμού 
της χιλιομετρικής αποζημίωσης του ΚΤΕΛ Γ ρεβενών για 
τη μεταφορά μαθητών {πράξη 5/1993) και γ) τα 1887 και 
1888/1993 Χ.Ε. της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων 
στο Νομό Σάμου, περιείχαν επιπλέον δαπάνη, ποσού 
767.491 δραχμών, λόγω διπλής καταβολής αποζημιώσε- 
ως για πρόσθετη απασχόληση σε ορισμένους μονίμους 
και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του Νομού Σάμου, α¬ 
φού αυτοί περιλαμβάνονταν στις εκκαθαριστικές κατα¬ 
στάσεις και των μονίμων και των αναπληρωτών εκπαιδευ¬ 
τικών (πράξη 37/1993). 

Ημερήσια αποζημίωσηυπαλλήλωνπου μετακινούνται σε 
απόσταση μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από την έδρα 
τους. 

Με την 21/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Φθιώτιδας, επιστράφη- 
καν αθεώρητα τα 5895 και 6592/1993 χρηματικά εντάλμα¬ 
τα της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Νομό αυτό 
γιατί εντελλόταν ημερήσια αποζημίωση (1/2 αυτής) στον 
Προϊστάμενο του 2ου Γραφείου Π.Ε. Νομού Φθιώτιδας, 
για μετακινήσεις του εκτός έδρας και σε απόσταση από 
την έδρα της Υπηρεσίας του μικρότερη των 30 χιλιομέ¬ 
τρων, κατά παράβαση της 28243/845/18-4-1984 κοινής α¬ 
πόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Εθνικής Οικονομίας, Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, ό¬ 
πως τροποποιήθηκε με την 95015/2615/20-8-1984 όμοια 
και κυρώθηκε με ίο άρ θρο 20 του ν. 1505/1984. 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) 
Παράτυπη έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρω¬ 
μής (Χ.Ε.Π.) 

Με την 16/1993 πράξη του 8ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
165/1993 ΧΕΠ, ποσού δραχμών 10.000.000, που αφορού¬ 
σε καταβολή αμοιβής σε καθηγητές-μέλη εξεταστικών ε¬ 
πιτροπών υποψηφίων λήψης μεταπτυχιακών υποτροφιών 
τουΙΚΥ. Και αυτό γιατί, γιατηνέκδοση του ΧΕΠ αυτού δεν 
συνέτρεχαν οι νόμιμες (άρθρου 17 του ν.δ. 496/1974) 
προϋποθέσεις, ενώ η σχετική πίστωση του προϋπολογι¬ 
σμού (υπό ΚΑΕ 268), εις βάρος της οποίας εκδόθηκε, δεν 
ήταν δεκτική εκδόσεως χρημσπκού εντάλματος προπλη- 
ρωμής. 


ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
(Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) 

Επιδόμστα-Συμβούλια 

Με την 78/1993 πράξη του 8ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
783/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, το οποίο αφο¬ 
ρούσε καταβολή του ειδικού επιδόματος των 18.000 
δραχμών (παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 2065/1992) στο 
προσωπικό των κλάδων 27 και 28 του π.δ. 620/1978, με 
την αιτιολογία ότι το προσωπικό αυτό, ως εξομοιούμενο 
μισθολογικά με τους Καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ, α¬ 
ποκλείεται ρητά ως προς τη λήψη του άνω επιδόματος, με 
τοεδαφ. β’της παρ. 8του άρθρου 28τουν. 2166/1993, Το 
χρηματικό ένταλμα δεν επαναφέρθηκε για θεώρηση. 

Με την 88/1993 πράξη του ίδιου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν επίσης αθεώ¬ 
ρητα τα 733-736/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, 
συνολικού ποσού 4.953.049 δραχμών, γιατί για την εξεύ¬ 
ρεση του ύψους του επιδόματος αδείας και των αποδο¬ 
χών αδείας ωρομίσθιων καθηγητώντης Σχολής ελήφθη υ¬ 
πόψη, ως χρόνος απασχόλησής τους, ολόκληρο το έτος, 
ενώ έπρεπε, σύμφωνα με το άρθ ρο 2 του ν. 1288/1982 και 
το άρθρο 3του ν.4504/1966, να αφαιρεθούν οι θερινοί μή¬ 
νες κατά τους οποίους δεν λειτουργεί η Σχολή και συνε¬ 
πώς αυτοί δεν προσέφεραν υπηρεσία (βλ. πρακτικά της 
22/28.6.1993 Γεν. Συνεδρ. της Ολομέλειας του Ελεγκτι¬ 
κού Συνεδρίου). Τα χρηματικά εντάλματα κατά το μέρος 
που αφορούσαν συμπληρωματική αποζημίωση για επίδο¬ 
μα αδείας και αποδοχές αδείας δεν ξαναϋποβλήθηκανγια 
θεώρηση. 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) 

Αμοιβές Δικηγόρων 

Με την 236/1993 πράξη του IΤμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη νόμιμη η δαπάνη 1.039.780 δραχ¬ 
μών. εντελλόμενη προς πληρωμή με το 130/1993 χρημα¬ 
τικό ένταλμα της ΑΣΚΤ, η οποία αφορούσε αμοιβή δικη¬ 
γόρου για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων και σύ¬ 
νταξη σχεδίων συμβάσεων (μίσθωσης έργου και 
αναθέσεως εκτελέσεως εργασιών). Και αυτό γιατί, ανα¬ 
φορικά με τις παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, η α¬ 
μοιβή δεν υπολογίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα περί δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954), αναφορικά δε 
με τη σύνταξη των σχεδίων συμβάσεων, δεν ήταν νόμιμη 
δεδομένου ότι η εργασία αυτή αναγόταν στα κύρια καθή¬ 
κοντα του προσωπικού της Σχολής και δεν ήταν ανάγκη, 
ενόψει της φύσης και του αντικειμένου τους, να ανατεθεί 
σε δικηγόρο. Παρόλα αυτάτο ένταλμα τελικά θεωρήθηκε 
λόγω συγγνωστής πλάνης της Διοίκησης της Σχολής. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.) 

Διπλή πληρωμή 

Με την 37/1993 πράξη του 8ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
1032/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχ¬ 
μών 16.432.754, που αφορούσε αποκατάσταση παγίας 
προκαταβολής, μηνάς Απριλίου 1993, γιατί η δαπάνη, πο¬ 
σού 970.430 δραχμών, που αφορούσε πληρωμή μισθού 
βοηθητικού προσωπικού, μηνός Μαρτίου 1993, είχε ε- 
νταλματοποιηθεί και με το χρηματικό ένταλμα 1033/1993. 
Επίσης με την 96/1993 πράξη επιστράφηκε αθεώρητο το 
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3209/1993 χρηματικό ένταλμα, ποσού δραχμών 
1.403.786, που αφορούσε αποκατάσταση παγίας προκα¬ 
ταβολής ΙΕΚ Αθηνών, γιατί εντελλόταν δύο φορές το επί¬ 
δομα θέσης διευθυντού και το επίδομα παραγωγικότητας 
από 1.12.1993. 

Ομοίως με την 59/1993 πράξη του ίδιου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 1637 και 1638/1993 
χρηματικά εντάλματα προπληρωμής συνολικού ποσού 
2.174.300 δραχμών, που αφορούσαν καταβολή οδοιπορι¬ 
κών εξόδων και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης για 
μετάβαση στο εξωτερικό (Αγγλία -Ιταλία) υπαλλήλων του 
Υπουργείου Παιδείας για θέμστατου ΟΕΕΚ, γιατί τα ποσά 
αυτά είχαν ήδη ενταλματοποιηθεί με τα 1560 και 
1561/1993 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, τα οποία 
είχαν θεωρηθεί και εξοφληθεί. 

Επίδομα Εορτών Χριστουγέννων Προέδρου 
Με την 80/1993 πράξη του 8ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
2772 και 2773/1993 χρηματικά εντάλματα, με τα οποία ε¬ 
ντελλόταν η πληρωμή επιδόματος εορτών 
Χριστουγέννων στους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του 
Οργανισμού, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία {υπ’ αριθ. 2048616/3646/0022/1992 (ΦΕΚ 
417/1992τ. Β') απόφασητων Υπουργών Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που εκδόθηκε κατ’ ε¬ 
ξουσιοδότηση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του ν. 
2009/1992). 

Ομάδες εργασίας 

Με την 68/1993 πράξη του 8ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
2057, 2058 και 2066/1993 χρηματικά εντάλματα πληρω¬ 
μής, συνολικού ποσού δραχμών 12.450.000, για αποζη¬ 
μιώσεις μελών διαφόρων Ομάδων εργασίας. Και αυτό για¬ 
τί από τα σχετικά δικαιολογητικά δεν προέκυπτε για ορι¬ 
σμένα από τα μέλη, ότι το σύνολο των πρόσθετων 
μηνιαίων απολαβών και των πάσης φύσεως τακτικών α¬ 
ποδοχών δεν υπερέβαινετο ανώτατο όριο απολαβών που 
προβλέπεται από το άρθρο 6 του ν.δ.’ 1256/1982. Τα ε¬ 
ντάλματα επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμέ¬ 
νο το ποσό της δαπάνης κατά 1.284.130 δραχμές. 

Έργα-Προμήθειες 

Με την 91/1993 πράξη του 8ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκε αθεώρητο το 
3028/1993 χρηματικό ένταλμα που αφορούσε πληρωμή 
μέρους της αμοιβής νια την εκτέλεση των εργασιών διαρ¬ 
ρύθμισης και εξοπλισμού χώρων γραφείων ΟΕΕΚ γιατί μη 
νόμιμα εντέλλονταν προς πληρωμή και ποσά δραχμών 
10.322.478 για αναθεώρηση ημών, 11.469.420για ΙοΣ.Π 
και 2.514.221 για τόκους υπερημερίας, αφού η ανάθεση 
των εργασιών αυτών έγινε με τις διατάξεις περί προμη¬ 
θειών του ν. 1797/1988 και του π.δ. 173/1990 και, συνε¬ 
πώς, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 1418/1984 
για την εκτέλεση των δημοσίων έργων που παρέχουν τη 
δυνατότητα πληρωμής τέτοιων δαπανών. 

Δημοσιεύσεις 

Με τις 23,32,64 και 71/1993 πράξεις του 8ου Μονομε¬ 
λούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν 
αθεώρητα τα 526-535,993,1838,1839,1843 και 2137/1993 
χρηματικά εντάλματα πληρωμής, που αφορούσαν αμοιβή 


για δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο (περιλήψεων δη¬ 
μόσιων διαγωνισμών κ.λπ.) και τούτο διότι λόγω εσφαλ¬ 
μένου υπολογισμού της τιμής μονάδας που καθορίζεται 
από την παρ. 1 περ. α και β της 2082412/7-12-1991 (ΦΕΚ 
1056/1991 τ.Β') κοινής απόφασης των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών, εντελλόταν η πληρωμή ποσού 2.851.128 
δραχμών πλέον του οφειλομένου. Τα εντάλματα αυτά ε¬ 
πανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν ύστερα από μείωση 
της πληρωτέας δαπάνης κατά το ποσό των 2.851.128 
δραχμών. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
(Ο.Ε.Δ.Β.) 

Εισφορές 

Με την 3/1993 πράξη του 8ου Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκε αθεώρητο το 
241/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 
6.536.881 δραχμών, που αφορούσε εισφορά 2% επί της 
αξίας χάρτου που προμηθεύτηκε από την Αθηναϊκή χαρ¬ 
τοποιία, γιατί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (ΦΕ Κ113 τ. Α'), η εισφορά αυ¬ 
τή βαρύνει τον παραγωγό χάρτου και όχι τον αγοραστή. 
Το ένταλμα αντικαταστάθηκε με το 323/1993 όμοιο, με 
μειωμένο το πληρωτέο ποσό, το οποίο θεωρήθηκε. 

Μισθώματα κτιρίων 

Με την 54/1993 πράξη του ιδίου Μονομελούς Κλιμακίου 
επιστράφηκε αθεώρητο το 1492/1993 χρηματικό ένταλ¬ 
μα πληρωμής, ποσού 2.185.000 δραχμών, ως εγγύηση 
για τη μίσθωση ακινήτου. Και αυτό γιατί ούτε από τις δια¬ 
τάξεις των άρθρων 26-37 του π. δ. 715/1979, που αφορούν 
μισθώσεις ακινήτων από τα ΝΠΔΔ, ούτε από άλλη διάτα¬ 
ξη νόμου προβλέπεται η καταβολή τέτοιας εγγύησης από 
ΝΠΔΔ. 

Παρακράτηση φόρου 

Με τις 103 και 104/1993 πράξεις του ιδίου, επίσης, Μο¬ 
νομελούς Κλιμακίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 2970 και 
2971/1993 χρηματικά εντάλματα, συνολικού ποσού 
300.100.929 δραχμών, τα οποία αφορούσαν προμήθεια 
χάρτου, γιατί δεν είχε διενεργηθεί η παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος (σε ποσοστό 5%), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 7του άρθρου 5του ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16/1994τ. 
Α'). 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Εσφαλμένη εκκαθάριση 

Με τις 61 και 83/1993 πράξεις του Μονομελούς Κλιμακί¬ 
ου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Θεσσαλονίκης ε- 
πιστράφηκαν αθεώρητα τα 699 και 83/1993 χρηματικό ε¬ 
ντάλματα της Λέσχης, τα οποία αφορούσαν πληρωμή δα¬ 
πάνης διάφορων προμηθειών. Και αυτό γιατί το 
εντελλόμενο προς πληρωμή ποσό (δραχμών 1.104.943) 
υπερέβαινε το πράγματι οφειλόμενο, με βάση τα σχετικά 
τιμολόγια, κατά 896.950 δραχμές. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ 
Πρόσληψη υπαλλήλου 

Με την 83/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Δράμας, επιστράφηκε α¬ 
θεώρητο το 49/1993 χρηματικό ένταλμα, που αφορούσε 
στην καταβολή αποδοχών {ωριαίας αντιμισθίας), χρονι- 
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κού διαστήματος από 29.9.1993 μέχρι 30.11.1993, σε ω¬ 
ρομίσθια υπάλληλο, για τον λόγο ότι η πρόσληψή της έγι¬ 
νε κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 4,5 και 6 του 
άρθρου ΙΟτου ν. 2026/1992, εφόσον α) η αίτησή της υπο¬ 
βλήθηκε εκπρόθεσμα (μετά την πόρο δοτού ΙΟημέρου α¬ 
πό τη σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας) και β) δεν διέ¬ 
θετε τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα (υψηλότερη από τις συνυποψήφιες βαθμολο¬ 
γία πτυχίου, προϋπηρεσία, οικογένεια κ.λπ). 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΟΥ 
Οδοιπορικά έξοδα 

Με τις 2 και 11/1993 πράξεις του Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Χίου, επιστράφηκαν 
αθεώρητα τα 7, 8, 55 και 56/1993 χρηματικά εντάλματα 
της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χίου γιατί εσφαλ¬ 
μένα καταβλήθηκε σε μονίμους υπαλλήλους της, που με¬ 
τακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, ολό¬ 
κληρη η ημερήσια αποζημίωση γιατην ημέρα επιστροφής 
στην έδρα τους, (παρ. 3 εδαφ. 2 της 28243/845/18-4-1984 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης που κυρώθηκε με το άρ¬ 
θρο 20 του ν. 1505/1984). 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ 
(Π.Ι.Ι.Ε.Τ.) 

Χορήγηση χρηματικών βραβείων 
Με την 49/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Κυκλάδων, επιστράφηκε 
αθεώρητο το 3331/1993 χρηματικό ένταλμα του ΠΙΙΕΤ, 
ποσού δραχμών 1.605.000, που αφορούσε τη χορήγηση 
χρηματικών βραβείων σε αριστούχους μαθητές πρωτο¬ 
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γιατο λόγο ό¬ 
τι μη νόμιμα εντελλόταν η πληρωμή ποσού δραχμών 
774.000, σε μαθητές με χαμηλές βαθμολογικές επιδόσεις 
(13 ή 14), κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 1 του 
κανονισμού της Ιερός Συνόδου της εκκλησίας της Ελλά¬ 
δος 59/1975 (ΦΕΚ 4Α71975), που αντικατέστησε τη διά¬ 
ταξη του άρθρου 13 παρ. 5 του 8/1970 (ΦΕΚ 81 α’) κανο¬ 
νισμού του Ιδρύματος. 

ΣΙΒΙΤΑΝ1ΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
Αδιάθετες πιστώσεις 

Από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού (οικονομικού έ¬ 
τους 1993). έξι (6) ΚΑΕ, που αφορούσαν συντηρήσεις κτι¬ 
ρίων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων, 
επίπλων κ.λπ., συνολικού ποσού 85.500.000 δραχμώνπα- 
ρέμεινε αδιάθετο ποσό 43.800.128 δραχμών, ήτοι ποσο¬ 
στό 51% περίπου. 

Υπερωριακή αποζημίωση 

Με την 16/1993 πράξη του 2ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιατράφηκε αθεώρητο το 
763/1993 χρημαπκό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 
587.045 για υπερωριακή εργασία που προσφέρθηκε από 
εκπαιδευτικούς προτού εκδοθεί η σχετική για την καθιέ¬ 
ρωσή της απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Σχολής, η οποία, ως κανονιστική διοικητική πράξη, δεν έ¬ 
χει αναδρομική ισχύ. Το ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε 
για θεώρηση. 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.) 
Προληπτικός έλεγχος 

Εγκρίσεις-Τ ροπσποιήσεις προϋπολογισμών 
Με μεγάλη καθυστέρηση έγινε η έγκριση των προϋπολο¬ 
γισμών ορισμένων ΑΕΙ με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 


προβλήματα στη λειτουργία τους. Έτσι ο προϋπολογι¬ 
σμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εγκρΐθηκε στις 
22.6.1993, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις 
15.3.1993 και του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 10.5.1993. 
Ακόμη, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους οι προϋπολογι¬ 
σμοί υπέστησαν πολλές τροποποιήσεις, όπως π.χ. από το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έγιναν 6 τροποποιή¬ 
σεις, η τελευταία στις 30.12.1993 και από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έγιναν 7 τροποποιήσεις, η τε¬ 
λευταία στις 23.12.1993. Αποτέλεσμα των τροποποιήσε¬ 
ων αυτών είναι και η σημανπκή διαφοροποίηση των μεγε- 
θώντου αρχικού προϋπολογισμού. 

Παρακάτω σημειώνεται η τελική εικόνα που παρουσίασε 
ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά 


την 7η τροποποίηση. 
Έσοδα 

Αρχικός προϋπολογισμός 
Τελική διαμόρφωση 
Έξοδα 

Αρχικός προϋπολογισμός 
Τελική διαμόρφωση 


988.800.000 δραχμές 
4.127 444.000 δραχμές 

1.629.380.022 δραχμές 
5.112.571.592 δραχμές 


Αδιάθετες πιστώσεις 

Οι πιστώσεις έντεκα (11) ΚΑΕ του προϋπολογισμού (οι¬ 
κονομικού έτους 1993) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, για έργα και μελέτες, συνολικού ποσού 
362.186.855 δραχμών, παρέμειναν στο σύνολό τους α¬ 
διάθετες και από τις πιστώσεις τεσσάρων (4) ΚΑΕ του 
προϋπολογισμούτου ίδιου Ιδρύματος, που αφορούσαν ε¬ 
κτέλεση έργων, συνολικού ποσού 1.103.467.178 δραχ¬ 
μών, παρέμεινε αδιάθετο ποσό 773.995.910 δραχμών. 

Οι πιστώσεις δύο (2) ΚΑΕ του προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που αφορούσαν δαπάνες για 
μελέτες κτιρίων, συνολικού ποσού 30.204.211 δραχμών, 
παρέμειναν στο σύνολό τους αδιάθετες και από τις πι¬ 
στώσεις δέκα (10) ΚΑΕ του προϋπολογισμού του ίδιου 
Ιδρύματος, που αφορούσαν αμοιβές συγγραφέων, μι¬ 
σθώματα κτιρίων, δαπάνες για ανέγερση κτιρίων, δαπά¬ 
νες εξοπλισμού και προμήθειες, συνολικού ποσού 
699.728.102 δραχμών, παρέμεινε αδιάθετο ποσό 
525.735.210 δραχμών. 

Μη τήρηση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων 
Με την 66/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Χανίων, επιστράφηκαν 
αθεώρητα τα 1210,1211 και 1212/1993 χρηματικά εντάλ¬ 
ματα του Πολυτεχνείου Κρήτης, γιατί οι πληρωτέες με αυ¬ 
τά δαπάνες δεν είχαν καταλογισθεί στους οικείους ΚΑΕ 
του προϋπολογισμού, αλλά σε άσχετους, κατά παράβαση 
των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 9του ν. δ. 496/1974. 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Ωρομίσθιο προσωπικό 

Το I Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την 397/1993 
πράξη του, έκρινε μη νόμιμη δαπάνη, ποσού 4.481.895 
δραχμών, εντελλόμενη προς πληρωμή με το 3215/1993 
χρηματικό ένταλμα για αμοιβή ωρομίσθιου προσωπικού 
του Ιδρύματος, που είχε προσληφθεί βάσειτων διατάξεων 
της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2026/1992, γιατί η επιλο¬ 
γή του προσωπικού αυτού έγινε από τριμελή Επιτροπή η ο¬ 
ποία συγκροτήθηκε από το Νομάρχη Αθηνών και όχι από 
τον Πρύτανη, που ήτταν αρμόδιος προς τούτο (το χρηματι¬ 
κό ένταλμα θεωρήθηκε λόγω συγγνωστής πλάνης). 
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Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού 
Με την 22/1993 πράξη του 22ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
4330/1993 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, ποσού 
δραχμών 500.000, που αφορούσε την πληρωμή παραβό- 
λου παροχής άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας τηλεοπτι¬ 
κού σταθμού του Πανεπιστημίου, αφενός γιατί η έκδοσή 
του δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι δια¬ 
τάξεις του άρθρου 17 του ν. δ. 496/1974 και αφετέρου για¬ 
τί από τις διατάξεις του ν. 1866/1989 δεν παρέχεται νομι¬ 
κή δυνατότητα ιδρύσεως και λεπουργίας τηλεοπτικού 
σταθμού στα ΑΕΙ. Με την ίδια πράξη κρίθηκε ότι η επίμα¬ 
χη δαπάνη δεν εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του ΑΕΙ, 
εφόσον ο υπό ίδρυση τηλεοπτικός σταθμός δεν σχετίζε¬ 
ται με ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 
Ιδρύματος. Το ένταλμα αυτό δεν επανυποβλήθηκε για θε¬ 
ώρηση. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Επιδόματα μη προβλεπόμενα από το ν. 1505/1984 
Με την 29/1993 πράξη του 22ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
1542 και 1748/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, συ¬ 
νολικού ποσού 440.327 δραχμών, που αφορούσαν την κα¬ 
ταβολή επιδομάτων 1.000 και 1.500 δραχμών μηνιαίως 
στους τραυματιοφορείς και οδηγούς ασθενοφόρων, α¬ 
ντίστοιχα, χορηγούμενα σ’ αστούς με βάση την 42/1981 α¬ 
πόφαση του ΛΛΛΛ Πειραιώς. Και τοστ ο διότι τα επιδόμα¬ 
τα αυτά, μη προβλεπόμενα από το ν. 1505/1984, έπαυσαν 
χορηγούμενα στο προαναφερόμενο προσωπικό από τότε 
που αυτό υπάχθηκε στο μισθολογικό καθεστώς του ν. 
1505/1984, βάσει της από 22.12.1988 ειδικής συλλογικής 
σύμβασης εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ, της οποίας είναι μέλη. 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Σύμβαση έργου · 

Με την 7/1993 πράξη του 22ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
307/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 
400.000. για αμοιβές προσώπων στα οποία ανατέθηκε, με 
σύμβαση μίσθωσης έργου, ηγραμματειακή εξυπηρέτηση 
του Ιδρύματος, το μήνα Μάρτιο 1993. Και αυτό γιατί η σχε¬ 
τική σύμβαση καταρτίστηκε χωρίς να τηρηθεί η προβλε- 
πόμενη από τα άρθρα 29 του ν. 1943/1991 και 15 του ν 
1735/1987 διαδικασία. Τ ο παραπάνω ένταλμα δεν επανυ¬ 
ποβλήθηκε για θεώρηση, 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Α.Π.Θ.) 

Αποδοχές-Επιδόματα-Αποζημιώσεις 
Με τις 71 και 72/1993 πράξεις του 24ου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώ¬ 
ρητα τα 9717,9718 και 9716/1993 χρηματικά εντάλματα 
πληρωμής, δραχμών 649.046, 5.566.574 και 497.722, α¬ 
ντίστοιχα. για διορθωτικό ποσό και αυτόματη τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή των αποδοχών προσωπικού του εργο¬ 
λάβου καθαριότητας του ΑΠΘ, για το οποίο τούτο, ούτε 
κατά το νόμο, ούτε κατά τη σχετική εργολαβική σύμβαση 
είχε οποιαδήποτε υποχρέωση. 

Εκτέλεση έργων-Ανάθεση εκτελέσεως έργων με μεγάλη 
έκπτωση 

Το "Εργο υποδομής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ στη Θέρμη Θεσ/νίκης 
(ΑΕ8646004)” προϋπολογισμού 102.070.000 δραχμών, α¬ 


νατέθηκε με έκπτωση 76%. Το έργο: "Σταθμός εκτροφής 
και περίθαλψης ζώων στο Κολχικό Λαγκαδά Α’ Φάση ερ¬ 
γασιών οδού προσπέλασης”, προϋπολογισμού 
90.000.000 δραχμών, ανατέθηκε με έκπτωση 71%. 

Το έργο: “Επέκταση κτιρίου ΝΟΕ-Β’Φάση”,προϋπολογι¬ 
σμού 280.000.000 δραχμών, ανατέθηκε με έκπτωση 
63,25%. 

Το έργο: “Συντήρηση και συμπλήρωση του κτιρίου του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ στο ΔΙΟΝ 
ΠΙΕΡΙΑΣ-Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ”, προϋπολογι¬ 
σμού 94.000.000 δραχμών, ανατέθηκε με έκπτωση 
64.07%. 

Το έργο: "Κατασκευή και εξοπλισμός κτιρίων Σχολής Κα¬ 
λών Τεχνών στην Θέρμη Θεσ/νίκης- Α’Φάση- Οικοδομικές 
εργασίες”, προϋπολογισμού 386.000.000 δραχμών, ανα¬ 
τέθηκε με έκπτωση 65,65%. 

Το έργο: "Κτίριο Βασικής Έρευνας του Σταθμού εκτρο¬ 
φής και περίθαλψης ζώων του τμήματος Κτηνιατρικής 
του ΑΠΘ”, προϋπολογισμού 220.000.000 δραχμών, ανα¬ 
τέθηκε με έκπτωση 61,97%. 

Το έργο: “Χωματουργικές εργασίες και οπλισμένου σκυ¬ 
ροδέματος θεμελίωσης τεσσάρων ορόφων κεντρικού 
τμήματος κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ”, 
προϋπολογισμού 450.000.000 δραχμών, ανατέθηκε με 
έκπτωση 65%. 

Υπερβάσεις της συμβατικής αξίας των έργων με συγκρι¬ 
τικούς πίνακες (Σ.Π.) 

Έργο: "Κτίριο Πινακοθήκης και Μουσείου Τέχνης Τελλο- 
γλείου Ιδρύματος- Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες”, προϋ¬ 
πολογισμού 590.000.000 δραχμών, χρόνος δημοπράτη- 
σης 9.8.1990, έκπτωση 38,2%, συμβατικό ποσό 
364.508.274 δραχμές, εγκατάσταση εργολάβου 
24.10 1990, ημερομηνία περατώσεως του έργου 
24.7.1993. Μετον 5οΣ Π. το συμβατικό ποσό ανήλθε σε 
619.500,000 δραχμές, δηλ. ποσοστό υπέρβασης 69,95% 
(περιλαμβάνεται και ποσό αναθεώρησης 115.465.590 
δραχμών και ΦΠΑ 98.737.288 δραχμών). 

Έργο: "Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος θεμελίω¬ 
σης τριών πρώτων ορόφων κτιρίο υ κέντρου αποκατάστα¬ 
σης παραπληγικών ΑΠΘ”, προϋπολογισμού 290.000.000 
δραχμών, χρόνος δημοπράτησης 10.3.1992, έκπτωση 
52%, συμβατικό ποσό 167.909.004 δραχμές, εγκατάστα¬ 
ση εργολάβου 27,8.1992, ημερομηνία περατώσεως του 
έργου 27.8.1993. Με τον Ιο Σ.Π. το συμβατικό ποσό α¬ 
νήλθε στο ποσό των 273.102.744 δραχμών δηλ. ποσοστό 
υπέρβασης 62,65% (περιλαμβάνεται και ποσό αναθεώρη¬ 
σης 18.000.000 δραχμών και ΦΠΑ 41.659.741 δραχμών). 
Έργο: “Κτιριακές εγκαταστάσεις Δάσους Ταξιάρχη 
ΑΠΘ", προϋπολογισμού 132.000.000 δραχμών, χρόνος 
δημοπράτησης 29.5.1986, έκπτωση 16%, συμβατικό πο¬ 
σό 111.288,843 δραχμές, εγκατάσταση εργολάβου 
14..8.1986, ημερομηνία περατώσεως τςυ έργου 
12.12.1989, με την 4η απόφαση παρατάσεως, ως ήμερα 
περαίωσης του έργου ορίστηκε η 31.5.1993. Με Σ.Π. το 
συμβατικό ποσό ανήλθε σε 368.457.359 δραχμές δηλ. 
ποσοστό υπέρβασης 231 % (περιλαμβάνεται ποσό αναθε¬ 
ώρησης 128.382.064 δραχμών και ΦΠΑ 41.121.998 
δραχ.). 

Έργο: "Επέκταση κτιρίου ΝΟΕ Β Φάση”, προϋπολογι¬ 
σμού 280.000.000 δραχμών, χρόνος δημοπράτησης 
24 8.1992, έκπτωση 63,25%, συμβατικό ποσό 
111.089.764 δραχμές, ημερομηνία εγκατάστασης έργο- 
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λάβου 25.9.1992, ημερομηνία περατώσεως του έργου 
25.9.1994. Με τον Ιο Σ.Π.το συμβατικό ποσό ανήλθε σε 
183.423.704 δραχμές, δηλ. ποσοστό υπέρβασης 66% (πε¬ 
ριλαμβάνεται και ποσό αναθεώρησης 28.000.000 δραχ¬ 
μών και ΦΠΑ 27.979.887 δραχμών). 

Έργο: “Κτίριο βασικής έρευνας του σταθμού εκτροφής 
και περίθαλψης ζώων του τμήματος Κτηνιατρικής του 
ΑΠΘ“, προϋπολογισμού δραχμών 220.000.000. χρόνος 
δημοπράτησης 21.8.1992, έκπτωση 61,97%, συμβατικό 
ποσό 85.509.739 δραχμές, ημερομηνία εγκατάστασης 
εργολάβου 30.9.1992, ημερομηνία περατώσεως του έρ- 
νου 12.2.1994. Με Σ.Π. το συμβατικό ποσό ανήλθε σε 
δραχμές 150.080.431 δηλ. ποσοστό υπέρβασης 75,53% 
(περιλαμβάνεται ποσό αναθεώρησης 12.154.586 δραχ¬ 
μών και ΦΠΑ 22.893.825). 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Μη τήρηση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων. 

Με την 66/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Χανίων, επιστράφηκαν 
αθεώρητατα 1210,1211 και 1212/1993 χρηματικά εντάλ¬ 
ματα πληρωμής, γιατί οι σχετικές δαπάνες δεν είχαν κα- 
ταλογισθεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς εξόδων 
ί ου προϋπολογισμού αλλά σε διαφορετικούς, κατά πα¬ 
ράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 
496/1974. 

Δημόσια έργα 

Στο έργο. “Β' Φάση εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου 
Κρήτης”, προϋπολογισμού 715.000.000 δραχμών, το 
συμβατικό ποσό δραχμών 507.238 176, με τον 6ο Σ.Π. 
διαμορφώθηκε στο ποσό δραχμών 1.192.811.572, ήτοι 
ποσοστό υπέρβασης 135% (περιλαμβάνεταιποσό αναθε¬ 
ώρησης δραχμών 235.266 484). 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Προμήθειες 

Με την 17/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ροδόπης, επιστράφηκε 
αθεώρητο το 2478/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, 
ποσού δραχμών 2.997.000, που αφορούσε προμήθεια ε¬ 
πίπλων σπουδαστηρίου, με την αιτιολογία ότι, η προμή¬ 
θεια αυτή έγινε με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, κατά 
παράβαση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 τουν. 
2083/1992. 

Με την 171/1993 πράξη του IV Τμήματοςτου Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκαν μη νόμιμες οι δαπάνες (αλλά θεω- 
ρητέα, λόγω συγγνωστής πλάνης, τα σχετικά 2507 και 
2513/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής), δραχμών 
3.660.000 και 4.760.000, αντίστοιχα, που αφορούσαν 
προμήθεια διαφόρων υλικών λογισμικού, γιατί κατά περι¬ 
γραφή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2083/1992 (κατά¬ 
τμηση δαπάνης) η προμήθεια έγινε με απ’ ευθείας ανάθε¬ 
ση, ενώ έπρεπε λόγω ποσού (άνω των 5.000.000 δραχ¬ 
μών) να διεξαχθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός. 

Με την 38/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ροδόπης, ε- 
πιστράφηκε αθεώρητο το 5286/1993 χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, ποσού δραχμών 4.141.Β00, που αφορούσε 
δαπάνη προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυ¬ 
πωτών για τις ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, γιατί μη νόμιμα ενταλμστοποιήθηκε και ποσό 
δραχμών 1.380.000, που αφορούσε προμήθεια δύο επί 


πλέον Η/Υ, χωρίς να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη δια¬ 
κήρυξη, όπως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 20 του π.δ. 
173/1990 (Σχετ. πράξη I Τμήματος 658/1990). 

Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) 

Με την 12/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ροδόπης, ε- 
πιστράφηκε αθεώρητο το 1312/1993 χρηματικό ένταλμα 
προπληρωμής, ποσού δραχμών 700.000, που αφορούσε 
πληρωμή για προμήθεια εκπαιδευτικών βιντεοκασσετών 
και μουσικών δίσκων, γιατί εκδόθηκε χωρίς να συντρέ¬ 
χουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 17του ν.δ. 496/1974. 
Το χρηματικό αυτό ένταλμα προπληρωμής δεν επανήλθε 
για θεώρηση. Για τον ίδιο λόγο επιστράφηκαν και τα 1884 
και 1883/1993 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής. 

Μη ορθή εκτίμηση αναγκών για την έκδοση ΧΕΠ 
Σε αρκετές περιπτώσεις το προϊόν χρηματικών ενταλμά¬ 
των προπληρωμής παρέμεινε αδιάθετο ή διατέθηκε κατά 
μικρό μόνο μέρος. Και αυτό γιατί δεν έγινε ορθή εκτίμηση 
των αναγκών προς αντιμετώπιση των οποίων εκδόθηκαν. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το συνολικό ποσό δεκατριών 
(13) χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ύψους 
2.886.150 δραχμών, παρέμεινε εξ ολοκλήρου αδιάθετο 
και από το συνολικό ποσό τεσσάρων (4) ενταλμάτων προ¬ 
πληρωμής, ύψους 5.600.000 δραχμών, δαπανήθηκε μόνο 
το ποσό των 999.806 δραχμών και παρέμεινε αδιάθετο το 
υπόλοιπο ποσό των 4.600.194 δραχμών. 

Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις 

Σημειώνεται ότι η δαπάνη για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις 
ανήλθε στο υπέρογκο ποσό των 99.800.000 δραχμών. 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Μη νόμιμη έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρω¬ 
μής 

Με την 79/1993 πράξη του 7ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
4754, 4756 και 4757/1993 χρηματικά εντάλματα προπλη¬ 
ρωμής, συνολικού ποσού δραχμών 1.100.000, γιατί οι πι¬ 
στώσεις του προϋπολογισμού εις βάρος των οποίων εί¬ 
χανε* δοθεί, δενήταν δεκτικές διαθέσεως με έκδοση χρη¬ 
ματικού εντάλματος προπληρωμής. 

Φορολογικές Παραβάσεις 

Με την 19/1993 πράξη του 7ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
724/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, δραχμών 
17.454.298, που αφορούσε στην πληρωμή τόκων υπερη¬ 
μερίας, λόγω καθυστερήσεως πιστοποιήσεων οικοδομι¬ 
κών εργασιών δημοσίου έργου, για το λόγο ότι δεν έγινε 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ποσού δραχμών 
3.068.834, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 1 
εδ. β’του ν.δ. 3323/1955, όπως ανπκαταστάθηκε με το 
άρθρο 9 τουν. 2065/1992 (ΦΕΚ 143Α’). Για τον ίδιο λόγο, 
με την 20/1993 πράξη του 7ου Μονομελούς Κλιμακίου, ε- 
πιστράφηκε αθεώρητο το 723/1993 χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, δραχμών 810.073. του ΕΜΠ, το οποίο επανυ¬ 
ποβλήθηκε και θεωρήθηκε αφού υποβλήθηκε δήλωση α¬ 
πόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος. 

Με την 77/1993 πράξη του ιδίου Μονομελούς Κλιμακίου 
επιστράφηκε αθεώρητο το 4375/1993 χρηματικό ένταλ¬ 
μα, που αφορούσε αμοιβή πολιτικού μηχανικού (ελεύθε- 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3213 


ρου επαγγελματία), γιατί κατά την εκκαθάριση της δαπά¬ 
νης δεν έγινε παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συ¬ 
ντελεστή 15%, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 48 
παρ. 1 του ν. δ. 3323/1955, όπως αυτή αντικαταστάθη κε με 
το άρθρο 11 παρ. 7 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α’). 

Αποζημίωση λόγω συνταξιοδοτήσεως 
Με την 92/1993 πράξη του 7ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
4870/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχ¬ 
μών 2.150.000, το οποίο αφορούσε την καταβολή εφ' ά¬ 
παξ βοηθήμστος-αποζημίωσης λόγω συνταξιοδοτήσεως, 
σε αποχωρήσασα υπάλληλό του, γιατί μη νόμιμα, υπολο¬ 
γίστηκε εφάπαξ βοήθημα και για χρονικό διάστημα, για το 
οποίο δεν είχαν καταβληθεί, από την υπάλληλο, οι οφει- 
λόμενες, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 1539/1985, ει¬ 
σφορές. 

Ελλιπή δικαιολογητικά 

Με τις 44 και 48/1993 πράξεις του 7ου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώ¬ 
ρητα τα χρηματικά εντάλματα 2375-2426/1993 , συνολι¬ 
κού ποσού δραχμών 1.738.800, και 2726-2730 και 2675- 
2683/1993, συνολικού ποσού δραχμών 912.000, που 
αφορούσαν καταβολή σε φοιτητές του Ιδρύματος, οικο¬ 
νομικής ενίσχυσης, με την αιτιολογία ότι από τα επισυνα- 
πτόμενα στα οικεία χρηματικά εντάλματα δικαιολογητικά, 
δεν προέκυπτε ότι τηρήθηκε η προβλεπόμενη απότο, κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 
1268/1982, εκδοθένπ.δ. 37/1984 {ΦΕΚ 10 Α'} διαδικασία 
για τη χορήγηση της παροχής αυτής. Τα χρηματικά ε¬ 
ντάλματα δεν επανυποβλήθηκαν για θεώρηση. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
(Τ.Ε.Ι.) 

Προληπτικός έλεγχος 

Εγκρίσεις-Τροποποιήσεις Προϋπολογισμών 
Ο τακτικός προϋπολογισμός του ΤΕΙ Λάρισας εγκρίθηκε 
με μεγάλη καθυστέρηση, στις 10.6.1993 και τροποποιή¬ 
θηκε δύο φορές, με αποτέλεσματο αρχικό ποσό των εξό¬ 
δων από 1.466.800.000 δραχμές να ανέλθει σε 
2.046.665.000 δραχμές, παρουσιάζοντας έλλειμμα 
347.332.845 δραχμών, το οποίο καλύφθηκε από το ταμει¬ 
ακό υπόλοιπο έτους 1992. Ο προϋπολογισμός δημοσίων 
επενδύσεων του ιδίου ιδρύματος παρουσίασε έλλειμμα 
68.435.215 δραχμών λόγω μη επαρκούς χρηματοδότη¬ 
σης. Ο προϋπολογισμός του ΤΕΙ Χαλκίδας εγκρίθηκε, κα¬ 
θυστερημένα επίσης, στις 5.7.1993 και τροποποιήθηκε 
μία φορά. Κατά την έγκρισή του εμφάνιζε ύψος εσόδων 
και εξόδων δραχμές 665.000.000 και μετά την τροποποί¬ 
ησή του το ύψος αυτών ανήλθε σε 1.680.602.103 δραχ¬ 
μές. 

Αδιάθετες πιστώσεις 

Από τις πιστώσεις δέκα (10) ΚΑΕ του προϋπολογισμού 
του ΤΕΙ Χαλκίδας που αφορούσαν προμήθεια υλικού εκ¬ 
παίδευσης, εργαλείων, χορηγία για φοιτητικά συσσίτια, 
προμήθεια επίπλων, ηλεκτρικών μηχανών, γραφομηχα¬ 
νών, υπολογιστικών μηχανών, μηχανών γραφείου και επι¬ 
στημονικών οργάνων, συνολικού ποσού δραχμών 
795.592.103, παρέμεινε αδιάθετο ποσό 612.790.837 
δραχμών. 

Οι πιστώσεις εννέα (9) ΚΑΕ, που αφορούσαν δαπάνες 


λειτουργίας σεμιναρίων, εκδρομές, μίσθωση μεταφορι¬ 
κών μέσων, εκτυπώσεις-εκδόσεις, δικαστικά έξοδα, προ¬ 
μήθεια εντύπων, εργαλείων, αυτοκινήτων και μεταφορι¬ 
κών μέσων ξηράς, συνολικού ποσού 91.000.000 δραχ¬ 
μών, παρέμειναν στο σύνολό τους αδιάθετες. 

Υπέρβαση πιστώσεως 

Με την 1/1994 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Εύβοιας, επιστράφηκαν 
αθεώρητα τα 975,976,977,978,985 και 1062/1993 χρημα¬ 
τικά εντάλματα πληρωμής του ΤΕΙ Χαλκίδας, συνολικού 
ποσού 7.874.496 δραχμών, που αφορούσαν προμήθεια 
βιβλίων, γιατί δεν υπήρχε εγγεγραμένη πίστωση στον οι¬ 
κείο ΚΑΕ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Υπερωρίες-Αποζημιώσεις 

Με την 346/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 126,127,128,129 
και 130/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής του ΤΕΙ 
Χαλκίδας, συνολικού ποσού 542.977 δραχμών, που αφο¬ 
ρούσαν καταβολή αμοιβής υπερωριακής εργασίας και 
εργασίας κατά τις Κυριακές και νυκτερινές ώρες (από 
1.1.1992 έως 31.12.1992) στο μόνιμο φυλακτικό προσω¬ 
πικό του, γιατί η Ε5/1149/30.12.1992 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την ο¬ 
ποία καθιερώθηκε η υπερωριακή απασχόληση του προ¬ 
σωπικού αυτού, ως διοικητική πράξη κανονισπκού περιε¬ 
χομένου δεν ισχύει πριν από την έκδοσή της(30.12.1992). 
Για τον ίδιο λόγο επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρηματικά 
εντάλματα πληρωμής: α) 525/1993 του ΤΕΙ Χαλκίδας που 
αφορούσε καταβολή αποζημιώσεως, για πρόσθετη διδα¬ 
κτική απασχόληση στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό 
β) 299,581 -583/1993 του ΤΕΙ Λάρισας και γ) 691 /1993 του 
ΤΕΙ Πατρών, 

Χορήγηση αναλογίας Δώρου Χριστουγένων στην α¬ 
μοιβή της πρόσθετης διδακτικής απασχόλησης του μόνι¬ 
μου εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι. 

Με την 406/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 774-777/1993 χρη¬ 
ματικά εντάλματα πληρωμήςτου ΤΕΙ Λάρισας, συνολικού 
ποσού δραχμών 3.787.978, γιατί εντελλόταν να πληρωθεί 
σε εκπαιδευτικούς του Ιδρύματος επίδομα εορτών 
Χριστουγέννων 1992, ο υπολογισμός του οποίου έγινε και 
επί της αμοιβής για πρόσθετη {πέραν του ωραρίου διδα¬ 
σκαλίας) διδακτική τους απασχόληση κατά το έτος 1992, 
κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 
1505/1984, που εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς 
αυτούς (βλ. άρθρο 1 ν. 1517/1985), σύμφωνα με τις οποί¬ 
ες το επίδομα τούτο υπολογίζεται με βάση το βασικό μι¬ 
σθό το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και την αντίστοιχη 
ΑΤΑ. 

Αποδοχές 

Με την 105/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ηρακλείου, επιστράφη- 
κε αθεώρητο το 1253/1993 χρηματικό ένταλμα του ΤΕΙ 
Ηρακλείου, το οποίο αφορούσε πληρωμή διπλών αποδο¬ 
χών καθηγητή του, λόγω μεταβάσεώς του στο εξωτερικό 
με εκπαιδευτική άδεια, επειδή το σύνολο των αποδοχών 
του υπερέβαινε το ανώτατο όριο απολαβώντου άρθρου 6 
του ν. 1256/1982 και β) δεν είχε παρακρατηθεί ο φόρος ει¬ 
σοδήματος σε ποσοστό 15% (άρθρο 1 ν. 2019/1992 ΦΕΚ 
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34/1993}. Το χρηματικό ένταλμα επανυποβλήθηκε και θε¬ 
ωρήθηκε αφού περιορίστηκε το πληρωτέο ποοό στο προ- 
σήκον μέτρο και παρακρατήθηκε ο νόμιμος φόρος. 

Αποζημίωση διδακτικών σημειώσεων 
Με την 3/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αχαϊας, επιστράφηκε α¬ 
θεώρητο το 34/1993 χρηματικό ένταλμα του ΤΕΙ Πατρών, 
ποσού δραχμών 11.211.465, που αφορούσε αμοιβή διδα¬ 
κτικών σημειώσεων μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, 
γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της αριθ. 
5878/1.11.1988 (ΦΕΚ 838 Β) απόφασης του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορισμένοι εκπαι¬ 
δευτικοί δεν δικαιούνταν τέτοια αμοιβή, εφόσον οι σημει¬ 
ώσεις τους διανέμονταν και από άλλον διδάσκοντα σε πο¬ 
σοστό 20%. 

Δημοσιεύσεις 

Με τις 87,152/1993 πράξεις του Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αχαϊας, επιστράφη- 
καν αθεώρητα τα 644 και 1190/1993 χρηματικά εντάλμα- 
τατου ΤΕΙ Πατρών, που αφορούσαν πληρωμές συνολικού 
ποσού δραχμών 724.684, ως αμοιβή ιδιοκτητών ημερη¬ 
σίων εφημερίδων για καταχωρήσεις σ’ αυτές διαφόρων υ¬ 
πηρεσιακών ανακοινώσεων. Και αυτό γιατί είχε υπολογι¬ 
στεί με τιμή μονάδας (ανά χιλιοστόμετρο) μεγαλύτερη 
της καθοριζόμενης με την 2082412/27.12.1991 (ΦΕΚ 
1056τ. Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 

Κατασταλτικός έλεγχος 

Φύλλα Μεταβολών και Ελλείψεων (Φ.Μ.Ε.) 

Από τον έλεγχο που έγινε στους μηνιαίους λογαρια¬ 
σμούς, οικονομικού έτους 1992, διαφόρων ΔΟΥ διαπι¬ 
στώθηκαν τα εξής: α) Μη νόμιμα εκκαθαρίστηκε και πλη¬ 
ρώθηκε σε Μητροπολίτες η ειδική αποζημίωση των 9.000 
δραχμών του ν. 2019/1992, η οποία καταβάλλεται σε ό¬ 
σους υπαλλήλους αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1505/1984, στις οποίες, όμως δεν υπάγονται οι Μη¬ 
τροπολίτες, αφού αμείβονται σύμφωνα με το ν. 590/1977. 
Για την ως άνω αιτία εκδόθηκαν 17 Φ, Μ. Ε. και επεστράφη 
στο Δημόσιο ποσό 2.879.800 δραχμών. β)Μη νόμιμα εκ¬ 
καθαρίστηκε και πληρώθηκε σε Σχολικούς Συμβούλους η 
ίδια ως άνω αποζημίωση, γιατί αυτοί αμείβονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1517/1985. Γιατην αιτία αυτή εκδό¬ 
θηκαν Φ. Μ. Ε. και επιστράφηκε στο δημόσιο ποσό 706.629 
δραχμών. 

Καταλογισμοί 

Με πράξεις του Α' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
καταλογίστηκαν: α) ο υπόλογοςτου ΙΓ’ΤμήματοςτηςΔΟΥ 
πληρωμών Αθηνών , εις ολόκληρον με δύο γπαλλήλους 
του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το ποσό των 
δραχμών 12.479.074, που αντιστοιχούσε σε ασφαλιστική 
εισφορά εργοδότη υπέρ ΙΚΑ, γιατί οι ανωτέρω δεν απέ¬ 
δωσαν το ποσό αυτό στο ΙΚΑ ως όφειλαν (πράξη 
2127/1993) β) καθηγητής ίου Α! ΤΕΙ Αθήνας, μαζί με πέντε 
(5) υπαλλήλους του ΤΕΙ που διετέλεσαν εκκαθαριστές α¬ 
ποδοχών κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, με το ποσό 
δραχμών 712.848, γιατί εκκαθαρίστηκε και καταβλήθηκε 
στον άνω καθηγητή το προβλεπόμενο από τη διάταξη του 
άρθρου 1 του ν. 977/1979 επίδομα επικίνδυνης και ανθυ¬ 
γιεινής εργασίας, το οποίο δεν δικαιούνταν να λάβει (πρά¬ 


ξη 3241/1993) γ) υπάλληλος του 4ου Γυμνασίου Ζωγρά¬ 
φου με το ποσό δραχμών 3.417.828, που αφορούσε μι¬ 
σθοδοσία των καθηγητών του άνω Γυμνασίου γιατί ως ε¬ 
ξουσιοδοτημένος (ΟΕ ΡΑΟΤΟ υπόλογος) να εισπράξει τα 
χρήματα από το Δημόσιο Ταμείο κατά την ημέρα της μι¬ 
σθοδοσίας και να τα μεταφέρει στο Γυμνάσιο, δεν έλαβε 
τα ενδεικνυόμενα μέτρα, με αποτέλεσμα, να κλαπεί το ά¬ 
νω ποσό κατά τη μεταφορά (πράξη 185/1994). 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Από τον έλεγχο που έγινε απάτην 1η Δ/νση του Ελεγκτι¬ 
κού Συνεδρίου στο λογαριασμό του ΙΖ’ Τμήματος της 
Δ.Ο.Υ. Πληρωμών Αθηνών, μηνός Δεκεμβρίου 1992, δια¬ 
πιστώθηκε: α) ότι εκκαθαρίστηκε και πληρώθηκε παράνο¬ 
μα η ειδική αποζημίωση των 18.000 δραχμών του ν. 
2019/1992 στο προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθη¬ 
νών (Κ.Ο.Α.), δεδομένου ότι η αποζημίωση αυτή καταβάλ¬ 
λεται αποκλειστικά στους αμειβομένους σύμφωνα με τις 
διατάξειςτου ν. 1505/1984,και όχι βάσει άλλων διατάξεων 
όπως το προσωπικό της Κ.Ο.Α., που αμείβεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 2065/1992 (άρθρο 69 παρ. Γ’). 
Εκδόθηκε Φ.Μ.Ε. και επεστράφη ποσό 10.680 967 δραχ¬ 
μών και β) ότι καταβλήθηκε παρανόμωςτο ειδικό επίδομα 
συντήρησης μουσικού οργάνου σε υπαλλήλους της Κρα¬ 
τικής Ορχήστρας Αθηνών χωρίς αυτοί να είναι ιδιοκτήτες 
μουσικών οργάνων οι οποίοι (και μόνο) δικαιούνται τέτοιο 
επίδομα (βλ. άρθρο 106 του ν. 1892/1990). Εκδόθηκε 
Φ.Μ.Ε. και επεστράφη ποσό 3.909.217 δραχμών. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

* 

Μη νόμιμη πρόσληψη 

Με την 88/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού ΣιίΥεδρίου στο Νομό Φθιώτιδας, επιστράφη- 
κε αθεώρητο το 114/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
της Υ.Ε.Ε. στον ίδιο νομό, που αφορούσε αποδοχές μη¬ 
νών Ιουνίου-Αυγούστου 1993 υπαλλήλου με οχέση εργα¬ 
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΙΔ' Εφορείας 
Αρχαιοτήτων, για το λόγο ότι δεν ήταν νόμιμη η πρόσλη¬ 
ψή της σε θέση του Κλάδου ΤΕΙ συντηρητών αρχαιοτή¬ 
των, αφού αυτή δεν είχε τον απαιτούμενο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των π.δ. 194/1988 και 254/1990, τίτλο σπου¬ 
δών,(πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων). 

Το χρηματικό αυτό ένταλμα δεν επαναφέρθηκεί/ια θεώ¬ 
ρηση. 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (ΤΑΠΑ.) 

Εφάπαξ αποζημίωση 

Με τις 27 και 31/1993 πράξεις του 11 ου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκε αθεώρη¬ 
το το 173/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ΤΑΠΑ, 
ποσού δραχμών 6.533.160, που αφορούσε εφάπαξ απο¬ 
ζημίωση του ν. 103/1975, γιατολόγο ότι για τον υπολογι¬ 
σμό της αποζημίωσης μη νόμιμα, ελήφθη υπόψη και χρό¬ 
νος προϋπηρεσίας προηγούμενος της μονιμοποίησης 
του φερομένου ως δικαιούχου, ο οποίος (χρόνος) δεν εί¬ 
χε αναγνωρισθεί ως συντάξιμος. Το χρηματικό ένταλμα ε¬ 
πανυποβλήθηκε με μειωμένο ποσό και θεωρήθηκε. 
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Προμήθειες 

Με τις 23,50 και 58/1993 πράξεις του ίδιου Κλιμακίου, ε- 
πιστράφηκαν αθεώρητα επτά (7) χρηματικά εντάλματα 
πληρωμής του ΤΑΠΑ, συνολικού ποσού δραχμών 
5.421.367, για την προμήθεια βιβλίων, για το λόγο ότι η 
προμήθεια αυτή διενεργήθηκε χωρίς δημόσιο τακτικό 
διαγωνισμό, κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 12 
και επομένων του άρθρου 3 του ν. 1797/1988. 

Λοιπές μη νόμιμες δαπάνες 

Με την21/1994 πράξη του ίδιου Επιτρόπου, επιστράφη- 
κε αθεώρητο το 3307/1993 χρηματικό ένταλμα πληρω¬ 
μής του ΤΑΠΑ, ποσού δραχμών 2.809.500, που αφορού¬ 
σε αποζημίωση πράξεως τακτοποιήσεως και αναλογι¬ 
σμού ακινήτου, για τους λόγους ότι: α) δεν προέκυπτε ότι 
η απαλλοτρίωση έγινε για αρχαιολογικούς σκοπούς, ώ¬ 
στε να γεννάται αντίστοιχη υποχρέωση του Ταμείου και β) 
αποζημίωση για την ίδια αιτία είχε καταβληθεί στον φερό- 
μενο ως δικαιούχο και από το Δήμο Σερρών. Το χρηματι¬ 
κό αυτό ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε για θεώρηση. 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (Ε.Λ.Σ.) 

Αποδοχές - Επιδόματα - Αμοιβές 
Με πράξεις του 11ου Μονομελούς Κλιμακίου του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρηματι¬ 
κά εντάλματα της ΕΛΣ, α) 448-451 /1993 συνολικού ποσού 
δραχμών 1.446.389, που αφορούσανπληρωμή μισθού και 
αναλογουσών επ' αυτού ασφαλιστικών εισφορών μονί¬ 
μου υπαλλήλου αυτής, που βρισκόταν σε διαθεσιμότητα 
λόγω νόσου, για το λόγο ότι η εκκαθάριση δεν είχε γίνει 
σύμφωνα με το άρθρο 190 του π.δ. 611/1977 (πράξη 
35/1993), β) 1045/1993 ποσού δραχμών 24.251.549, που 
αφορούσε πληρωμή αποδοχών μουσικών αυτής, για το 
λόγο ότι μη νομίμως συνεντελλόταν και το ειδικό επίδομα 
του άρθρου 7 του ν. 2065/1992, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 41 του ν. 2065/1992, αφού αυτοί δεν αμείβονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1505/1984 ή ΣΣΕ αλλά 
σύμφωνα με το ειδικό μισθολόγιο του π. δ. 76/1993, στο ο¬ 
ποίο δεν προβλέπεται η καταβολή τέτοιου επιδόματος 
(πράξη 53/1993). 

Με την 318/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκε μη θεωρητέο το 670/1993 χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής της ΕΛΣ, ποσού δραχμών 400.000, 
που αφορούσε αμοιβή δικηγόρου για παροχή ειδικών νο¬ 
μικών υπηρεσιών, για το λόγο ότι μη νομίμως ανατέθηκαν 
σ' αυτόν οι εν λόγω υπηρεσίες, αφού υπηρετεί στην ΕΛΣ 
ως νομικός σύμβουλος με πάγια αντιμισθία. 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
Αμοιβές-Επιδόματα · 

Με πράξεις του 11ου Μονομελούς Κλιμακίου του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρηματι¬ 
κά εντάλματα του Εθνικού Θεάτρου: α) 901/1993 ποσού 
δραχμών 1 000.124, που αφορούσε καταβολή αμοιβής 
μονωδών για ηχογράφηση θεατρικού έργου, με την αι¬ 
τιολογία ότι μη νόμιμα εντελλόταν αμοιβή για ορισμένους 
από αυτούς αφού δεν προσκόμισαν το προβλεπόμενο α¬ 
πό τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δελτίο παροχής υ¬ 
πηρεσιών (πράξη 51/1993) β) 1317 και 1318/1993, συνολι¬ 
κού ποσού δραχμών 526.000, με την αιτιολογία ότι μη νό¬ 
μιμα εντελλόταν η πληρωμή του ποσού αυτού για επίδομα 
πρωταγωνιστών σε οδηγό σκηνών και υποβολείς του 
Θεάτρου, αφού το επίδομα τούτο, σύμφωνα με την από 


2,8.1991 ΣΣΕ χορηγείται αποκλειστικά και μόνο στους 
πρωταγωνιστές (πράξη 66/1993). 

ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Αμοιβές 

Με πράξεις του 11ου Μονομελούς Κλιμακίου του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα χρημαπ- 
κά εντάλματα πληρωμής της Στέγης Καλών Τεχνών: α) 
31/1993,'που αφορούσε αμοιβή για την εκτέλεση της 
πρώτης φάσης του έργου (έρευνα- εργασία) ενορχή¬ 
στρωσης του Ύμνου στην Ελευθερία του Ν. Μάντζαρου, 
συνολικού ύψους 3.000.000 δραχμών, με την αιτιολογία 
ότι η δαπάνη αυτή δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, 
δεν συντελεί στην εκπλήρωση των προβλεπόμενων από 
το άρθρο 2 του ν. 269/1941 σκοπών της Στέγης, ούτε και 
συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών της δα¬ 
πανών (πράξη 32/1993), β) 32 και 33/1993, συνολικού πο¬ 
σού δραχμών 861.000, που αφορούσαν αμοιβή διδασκό¬ 
ντων σε ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, 
με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα, βάρυνε τις πιστώσεις της 
Στέγης, δαπάνη προγράμματος, εκτελοΰμενου από τη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(Ε.Ε.Τ.Ε.) 

Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής 
Με την 92/1993 πράξη του 11ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
404 και 405/1993 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής 
της Ε.Ε.Τ.Ε., με την αιτιολογία ότι εκδόθηκαν τον τελευ¬ 
ταίο μήνα (Δεκέμβριο) του οικονομικού έτους κατά παρά¬ 
βαση της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.δ. 
496/1974. 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(Κ.Θ.Β.Ε.) 

Εξοφλημένες απαιτήσεις 

Με την 84/1993 πράξη του Παρέδρου του Ελεγκτικού 
Συνέδριου στο Μονομελές Κλιμάκιο στο Νομό 
Θεσσαλονίκης, επιστράφηκε αθεώρητο το 1260/1993 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ΚΘΒΕ, ποσού δραχ¬ 
μών 38 000.000, που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών στο ΙΚΑ, γιατί από τα σχετικά δικαιολογητικσ 
προέκυπτε ότι αυτές είχαν εξοφληθεί, με καταβολή, το έ¬ 
τος 1990. Το χρηματικό αυτό ένταλμα δεν επανυποβλή¬ 
θηκε. 

ΛΟΙΠΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 

(ΕΘΝΙΚΑΣΤΑΔΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ κ.λπ.) 
Προληπτικός έλεγχος 

Καθυστέρηση στην έγκριση των προϋπολογισμών-Τρο- 
ποποιήσεις 

Παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση των 
προϋπολογισμών και αλλεπάλληλες τροποποιήσεις αυ¬ 
τών (αυξομειώσεις πιστώσεων), με συνέπεια τη δημιουρ¬ 
γία δυσχερειών στην εύρυθμη λειτουργία των νομικών 
προσώπων (όπως αδυναμία ενταλματοποιήσεως των δα¬ 
πανών κ.λπ.), αλλά και στο έργο των ελεγκτικών υπηρε¬ 
σιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι οι προϋπολογισμοί των Εθνικών Σταδίων, Αθλητικών 
Κέντρων και Εθνικών Κολυμβητηρίων εγκρίθηκαν κατά 
τους μήνες: Αταλάντης, Στυλίδας, Καλαμπάκας, 
Φαρκαδώνας, Περιβολίων (Ν.Χανίων), Μαντουδίου 
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(Ν.Ευβοίας), Ν. Αρτόκης, Ιστιαίας, Κρύας Βρύσης και 
Σκόδρας (Ν. Ευβοίας), Καλαμπακίου {Ν.Δράμας), Νεμέ¬ 
ας, Λουτρακίου, Άργους, Νεαπόλεως, Σητείας (Ν. 
Λασιθίου), Ρέθυμνου, Αριδαίας, Γιαννιτσών, Λαμίας, Τρι¬ 
κάλων, Κομοτηνής, Χανίων {Εθνικού Σκοπευτηρίου και 
Πνευματικού Κέντρου), Σούδας (Ναυταθλητικού Κέ¬ 
ντρου), Μάϊο 1993, Χαλκίδας, Έδεσσας, Καρλοβασίου, 
Ναυπλίου, Πολυγύρου, Ν. Μουδανιών, Κασσανδρείας (Ν. 
Χαλκιδικής), Κορίνθου και Αγίου Νικολάου, Απρίλιο 1993, 
Ψαχνών, Σάμου Αγ. Αθανασίου και Προσοτσάνης (Ν. 
Δράμας), Ιούνιο 1993, Αγίου Νικολάου (Εθνικού 
Γυμναστηρίου) και Σητείας {Αθλητικού Κέντρου Νεότη¬ 
τας), Ιούλιο 1993, Ορμυλίας (Ν. Χαλκιδικής), Αύγουστο 
1993, Αλικιανού (Ν. Χανίων) και Δομοκού, Οκτώβριο 1993. 

Μη υποβολή χρηματικών ενταλμάτων για θεώρηση 
Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λαμίας και τα Εθνικά Στάδια 
Στενής, Μακρυκάπας και Αμαρύνθου του Νομού Ευβοίας 
δεν υπέβαλαν προς θεώρηση χρηματικά εντάλματα πλη¬ 
ρωμής των δαπανών τους, όπως είχαν υποχρέωση, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 1 του β.δ. 31Θ/1973, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του π.δ. 470/1975 και του π.δ. 456/1988. 

Αμοιβές-Επιδόματα 

Με πράξεις του I Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
κρίθηκαν μη θεωρητέα τα χρηματικά εντάλματα: α) 117 
και 52/1993 του Εθνικού Γυμναστηρίου Μίκρας, που αφο¬ 
ρούσαν καταβολή διαφοράς αποδοχών σε υπαλλήλους 
του, εξαιτίας μη νόμιμης μετάταξης σε ανώτερο κλάδο, α¬ 
φού δεν διέθεταν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα {πρά¬ 
ξεις 303 και 255/1993), β) 129/1993, του Εθνικού Σταδίου 
Έδεσσας, που αφορούσε καταβολή διαφοράς αποδοχών 
σε υπάλληλό του, λόγω κατατάξεώς του σε ανώτερο μι- 
σθολογικό κλιμάκιο και χορηγήσεως αυξημένου χρονοε- 
πιδόματος, με την αιτιολογία ότι για την κατάταξή του σε 
ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο και τη χορήγηση χρονοε- 
πιδόματος, του αναγνωρίστηκε προϋπηρεσία στον ιδιωτι¬ 
κό τομέα κατά παράβαση της παρ. ιγ'του άρθρου 16 του 
ν.1505/1984, αφού αυτή δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμη 
από το συνταξιοδοτικό φορέα του υπαλλήλου {πράξη 
48/1994), γ) 11/1993, του Κλειστού Γυμναστηρίου Ρεθύ- 
μνης, που αφορούσε αμοιβή ωρομισθίου προσωπικού, 
γιατί τούτο προσλήφθηκε κατά παράβαση της διατάξεως 
του άρθρου 29 του ν. 1943/1991, αφού οι ανάγκες για τις 
οποίες προσλήφθηκε δεν ήταν πρόσκαιρες, περιοδικές ή 
εποχιακές (πράξη 249/1993). 

Έργα 

Με την 61/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ημαθίας, επιστράφηκε 
αθεώρητο το 156/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νάουσας, ποσού δραχ¬ 
μών 2 743.722, που αφορούσε εξόφληση των πρώτων λο¬ 
γαριασμών δύο έργων υπερυψώσεως υπάρχοντος κιγκλι- 
δώμστοςτου Κέντρου. Καιτούτογιατίτο δεύτερο έργο μη 
νόμιμα θεωρήθηκε ως αυτοτελές και ανατέθηκε απευθεί¬ 
ας η εκτέλεση του στον ανάδοχο του πρώτου έργου, ενώ 
επρόκειτο για συμπληρωματικές εργασίες του πρώτου 
έργου, οι οποίες έπρεπε να εκτελεσθούν κατόπιν συντά¬ 
ξεως συγκριτικού πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρωνδτουν. 1418/1984 και43του π.δ. 609/1985. 

Προμήθειες 

Με την 59/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Μεσσηνίας, επιστράφη¬ 


κε αθεώρητο το 115/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας, που αφορούσε προμή¬ 
θεια αθλητικών ειδών, υποδημάτων και στολών εργασίας 
του προσωπικού του, γιατο λόγο ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι 
των Ν.Π.Δ.Δ., και οι υπηρετούντες σ’ αυτά υπάλληλοι με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που 
υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς του ν. 1505/1984, 
δεν δικαιούνται καμιά παροχή σε είδος ή χρήμα πέραν των 
περιοριστικώς αναφερόμενων στο νόμο αυτό. Το χρημα¬ 
τικό ένταλμα επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε, αφού μει¬ 
ώθηκε το πληρωτέο ποσό κατά τη δαπάνη προμήθειας 
των υποδημάτων και των στολών εργασίας. 

Με την ίδια αιτιολογία επιστράφηκαν από τα αρμόδια Κλι¬ 
μάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα χρηματικά εντάλ¬ 
ματα πληρωμής 38 και 39/1993 του Εθνικού Σταδίου Κό¬ 
νιτσας, 139/1993 του Δημοτικού Γ υμναστηρίου Σερρών, 
56 και 57/1993 του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Σουφλίου 
και 64/1993 του Εθνικού Σταδίου Σάμου, τα οποία δεν ε- 
πανυποβλήθηκαν για θεώρηση. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Προληπτικός Έλεγχος 

Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού-Αδιάθετες πι¬ 
στώσεις 

Ενδεικτικά αναφέρονται: Οι πιστώσεις δύο (2) ΚΑΕ της 
Κεντρικής Υπηρεσίας ταυ Υπουργείου Οικονομικών, που· 
αφορούσαν δαπάνες για έξοδα μετακινήσεως υπαλλή¬ 
λων και για υποχρεώσεις στον ΟΤΕ από παροχή τηλεπι¬ 
κοινωνιακών Υπηρεσιών, συνολικού ποσού δραχμών 
88.000.000, παρέμειναν αδιάθετες στο σύνολό τους. Από 
τις πιστώσεις ενός (1) ΚΑΕ, που αφορούσε δαπάνες για 
μισθώματα κτιρίων, ποσού δραχμών 326.000.000, διατέ¬ 
θηκε ποσό 38.760.807 δραχμών και παρέμεινε αδιάθετο 
το υπόλοιπο ποσό 287.239.193 δραχμών. 

Οι πιστώσεις τριών (3) ΚΑΕ των Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών (Φοροτεχνικών, Τελωνείων και 
Υ.Ε. Εξόδων στη Νομαρχία Πειραιώς), που αφορούσαν μι¬ 
σθώματα κτιρίων, συνολικού ποσού δραχμών 
314.600.000, παρέμειναν αδιάθετες στο σύνολό τους. 

Υπερωριακή αποζημίωση 

Με τις 38 και 46/1993 πράξεις του Μονομελούς Κλιμακί¬ 
ου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Σάμου, επιστρά- 
φηκαν αθεώρητα τα 1892 και 2257/1993 χρηματικά ε¬ 
ντάλματα της ΥΕΕ στον ίδιο Νομό, συνολικού ποσού 
2.575.000 δραχμών, που αφορούσαν καταβολή υπερω- 
ριακής αποζημίωσης προσωπικού των ΔΟΥ Καρλοβασίου 
και Σάμου, που συμμετείχε σε ειδικά συνεργεία ελέγχου, 
γιατί στα συνεργεία αυτά συμμετείχαν παρανόμως και υ¬ 
πάλληλοι άλλων Υπουργείων. Τα χρηματικά εντάλματα ε- 
πανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν ύστερα από μείωση 
της σχετικής δαπάνης κατά 487.000 δραχμές. 

Μη νόμιμες δαπάνες 

Με την 95/1993 πράξη του 9ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκε αθεώρητο το 
8352/1993 χρηματικό ένταλμα της ΥΕΕ στο Υπουργείο 
Οικονομικών, ποσού δραχμών 38.130.812, που αφορού¬ 
σε καταβολή δαπάνης για συντήρηση και επισκευή του 
πρωθυπουργικού αεροσκάφους, για το λόγο ότι: α) Τα δι- 
καιολογητικά εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης επισυ- 
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νάτττονταν σε φωτοαντίγραφα, κατά παράβαση της δια- 
τάξεως του άρθρου 26 του ν.δ. 321/1969 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 77του β.δ. 757/1969 και β) δεν είχε επιουνα- 
φθεί βεβαίωση της αρμοδίας επιτροπής, για την εκτέλεση 
των εργασιών συντήρησης και για την προμήθεια των α¬ 
παραιτήτων υλικών. Το χρηματικό αστό ένταλμα δεν επα¬ 
ναφέρθηκε για θεώρηση. 

Με την 56/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Κέρκυρας, επιστράφηκε 
αθεώρητο το 3456/1993 χρηματικό ένταλμα της ΥΕΕ στη 
Νομαρχία Κέρκυρας, ποσού δραχμών 500.000, που α¬ 
φορούσε καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε υ¬ 
πάλληλο που μετατάχθηκε και τοποθετήθηκε από την 
Αθήνα στην Κέρκυρα, γιατί, την οικονομική αυτή ενίσχυση 
δικαιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
ν. 2085/1992, οι υπάλληλοι που μετατάσσονται σε παρα¬ 
μεθόριες περιοχές, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται ο νο¬ 
μός Κερκύρας (άρθρο 1 ν. 287/1986), Το ένταλμα δεν ε¬ 
πανήλθε για θεώρηση 

Αποδοχές Έπιδόματα-Αποζημιώσεις 
Με την 90/1994 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 6303 και 6445/1993 
χρηματικά εντάλματα της ΥΕΕ στο Υπουργείο 
Οικονομικών, συνολικού ποσού δραχμών 1.256.442, με 
την αιτιολογία ότι μη νόμιμα καταβαλλόταν διαφορά συ¬ 
ντάξεως πέρα ν της τριετίας σε υποπτεράρχους της πόλε - 
μικής αεροπορίας, οι οποίοι προήχθησαν αναδρομικά 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 10 του ν. 1489/1984. 

Με την 90/1993 πράξη του 9ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
7696. 7697, 7698, 8079,8080, 8083, και 875/1993 χρημα¬ 
τικά εντάλματα της ΥΕΕ στο Υπουργείο Οικονομικών, συ¬ 
νολικού ποσού δραχμών 4.164.369, που αφορούσαν κα¬ 
ταβολή επιδόματος αλλοδαπής σε υπαλλήλους του 
Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί, ως 
εμπειρογνώμονες σε υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων. γιατί αϊτό το επίδομα αυτό δεν είχε αφαιρεθεΐη κοι¬ 
νοτική επιχορήγηση (παρ. 1 άρθρο 6 του ν. 1104/1980 ό¬ 
πως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 
1892/1990} Τα χρηματικά αυτά εντάλματα δεν επανα- 
φέρθηκαν για θεώρηση. 

Με την 25/1993 πράξη του 2ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
8943/1993 χρηματικό ένταλμα της ΥΕΕ στη Νομαρχία 
Αθηνών, ποσού δραχμών 1.012.500, που αφορούσε πλη¬ 
ρωμή αποζημίωσης για εξωσυμβατική χρήση ακινήτου, 

α) Από άμεσους και έμμεσους φόρους 

β) Από μη φορολογικά έσοδα 

γ) Από λοιπά έσοδο 

δ Από Δάνεια 
Εσωτερικού 

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 
δημοσίου τομέα 

έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου ιδιωτικού 
τομέα 

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα ξένου 
νομίσματος 

Ομολογιακό δάνειο για την αγορά μετοχών της Ε.Τ.Β.Α. 

Ομολογιακό δάνειο οικον. εξυ- 

γιάνσεως (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990) 


γιατί η δαπάνη είχε εκκαθαριστεί χωρίς νόμιμα δικαιολο- 
γητικά. Το χρηματικό αυτό ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε 
για θεώρηση. 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Παρατηρήσεις από τον έλεγχο του Ισολογισμού της 
31.12.1993 και του Απολογισμού του Κράτους, οικονομι¬ 
κού έτους 1993. (Παρατίθενται ουσιώδη στοιχεία της 
21612/10.) 1.1993 Διαδήλωσης της Ολομέλειας του Ελε¬ 
γκτικού Συνεδρίου). 

Έσοδα 

Από τη σύγκριση των λογαριασμών και των πινάκων του 
απολογισμού, των προβλέψεων του προϋπολογισμού, 
ί ων βιβλίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των στοιχείων 
των υπολόγων των Δ.Ο Υ και του υπολόγου συμψηφι¬ 
σμών, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Στον απολογισμό εμφανίζονται έσοδα που βεβαιώθηκαν 
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 1993, καθώς και 
κατα την παράταση εκτελέσεωςτου οικείου προϋπολογι¬ 
σμού,δραχμών 17.350.897.403.807, ενώ στον προϋπολο¬ 
γισμό, που κυρώθηκε με το ν. 2113/1992, προβλέπονταν 
έσοδα δραχμών 9.156.719.000.000, δηλαδή τα βε βαιωθέ 
ντα έσοδα υπερέβησαν τα προϋπολογισθέντα κατά δραχ¬ 
μές 8.194.178.403.907. Η αύξηση αυτή προήλθε από την 
αύξηση των εσόδων από δάνεια εσωτερικού κατά δραχ¬ 
μές 7.891 436.017.168, από φορολογικά έσοδα κατά 
δραχμές 5.553.414.100, από μη φορολογικά έσοδα κατά 
δραχμές 396.103.872.777, από έσοδα από δημόσιες ε¬ 
πενδύσεις κατά δραχμές 13.159.596.945, ενώ σε άλλες 
κατηγορίες εσόδων (πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρη¬ 
ματικής δράσεως του Κράτους, πιστωτικά έσοδα εξωτε¬ 
ρικού κ.λπ.) βεβαιώθηκαν έσοδα λιγότερα από τα προϋ- 
πολογισθέντα Επιοημαίνεται ότι η μεγάλη αύξηση των 
βεβαιωθέντων εσόδων από δάνεια έναντι των προβλέψε¬ 
ων δεν συμβιβάζεται προς την αρχή της ακρίβειας του 
προϋπολογισμού. 

Τα έσοδα που διαγράφηκαν ανήλθαν στο ποσό των 
δραχμών 392.422.340.143 το μεγαλύτερο δε μέρος τους 
(δραχμές 297.313.035.238) προέρχεται από τη διαγραφή 
μη φορολογικών εσόδων. Τα έσοδα που εισπράχθηκαν α 
•/έρχονται σε δραχμές 16.034.604.653.211 και υπερβαί 
νουν τα προϋπολογισθέντα κατά δραχμές 
6 877.885.653 211, δηλαδή σημείωσαν αύξηση έναντι 
των προβλέψεων του προϋπολογισμού κατά 75% περί¬ 
που, προέρχοντ αι δε κυρίως από εσωτερικό δανεισμό. 
Ειδικότερα εισπράχθηκαν 

δραχμ. 4.497.042.861.407 
δραχμ. 317.590.235.422 

δραχμ. 467.002 639.984 

5.281.635 736.813 


δρχ. 423.686.300.000 

δρχ. 3.948.618.300.000 

δρχ. 1.712.586.100.000 

δρχ. 1.227.960.130.000 

δρχ. 255.000.000.000 

δρχ. 568.134.000.000 
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Δάνεια Ε.Δ. από Τράπεζα Ελλάδας 
Άτοκο Ομολογιακό Δάνειο (Δικαστικών) 

Τόκοι δανείων που κεφαλαιοποιούνται 

Εξωτερικού 
Σύνολο εισπράξεων 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι τα πιστωτικά 
έσοδα (δανεισμός εσωτερικού και εξωτερικού) καλύ¬ 
πτουν το 67% των εισπράξεων και μόνο το 33% των ει¬ 
σπράξεων προέρχεται από τακτικά έσοδα (φορολογικά, 
επιχειρηματική δραστηριότητα του Κράτους κ.λπ.). 
Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από δανεισμό κατά τα οικο¬ 
νομικά έτη 1992,1991 και 1990, κάλυπταν 59,7%, 61%και 
55,3% αντίστοιχα, του συνόλου των οικείων εισπράξεων. 

Το ομολογιακό δάνειο των 255.000.000.000 δραχμών εκ- 
δόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 
του ν. 1914/1990, 85 παρ. 1 του ν. 1969/1991 και της 
2031100/1746/22.4.1993 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που εκ- 
δόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του ν. 
1969/1991, με σκοπό την αγορά μετοχών της Ε.Τ.Β.Α.. 
Κατά τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων του μηνάς 
Μαρτίου του οικονομικού έτους 1994 (παράταση εκτελέ- 
σεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 1993), του 
Υπολόγου συμψηφισμών, διαπιστώθηκε, ότι: Ο Υπουργός 
Οικονομικών, με την 201967/31.3.1994 απόφασή του, ε- 
νέκρινε τη μεταφορά από τον κωδικό αριθμό εσόδων 
9211 “Προϊόν κάθε είδους δανείων από πηγές εξωτερικού 
για την χρηματοδότηση του προγράμματος δημοσίων ε¬ 
πενδύσεων”, α) ποσού δρχ. 184.457.000.000 στα έσοδα 
του τακτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 1993 
στον Κ.Α. Εσόδου 5219 "Λοιπά δανειακά έσοδα”, για κά¬ 
λυψη δαπανών αυτού και β) ποσού δρχ. 380.659.800.000 
στον εκτός προϋπολογισμού, λογαριασμό “Τακτοποιητέ- 
ες εισπράξεις", για να χρησιμοποιηθεί το ποσό αυτό ως έ¬ 
σοδο επόμενων οικονομικών ετών. Η μεταφο ρά αυτή είναι 
μη νόμιμη, στην πρώτη περίπτωση γιατί αντίκειται στη διά¬ 
ταξη του άρθρου 2 του ν.δ. 970/1971, σύμφωνα με την ο- 
ποίατο σε δραχμές προϊόντων, κατά τη διάταξη αυτή, εκ¬ 
χωρούμενων προς το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, διατίθε¬ 
ται αποκλειστικώς, κατά τα καθοριζόμενα με αποφάσεις 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, για τη χρηματοδότη¬ 
ση της εκτελέσεως έργων του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και στη δεύτερη περίπτωση, γιατί ανπκειται 
στο Σύνταγμα (παρ. 2 του άρθρου 79) και στον Κώδικα 
Δημοσίου Λογιστικού (άρθρο 10 και 53 ν.δ. 321/1969) και 
εμφανίζει αλλοιωμένη την εικόνα του απολογισμού. 

Το δάνειο, ποσού δραχμών 976.508.941.672, του Ελλη¬ 
νικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδας αφορά, 
ποσό μεν δραχμών 826.535.950.000 το διακανονισμό 
προσωρινών προκαταβολών χρεωστικού υπολοίπου του 
λογαριασμού “Τ.Ε.-Συγκέντρωση Εισπράξεων και 
Πληρωμών", ποσό δε δραχμών 149.972.991.672 το δια- 
κονισμό χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού “Τ.Ε.- 
Λογαριασμός χρημστοδοτήσεως πετρελαιοειδών”. 

Στο ποσό δρχ. 984.581.415.884, που αφορά τόκους δα¬ 
νείων που κεφαλαιοποιούνται, συμπεριλαμβάνεται ποσό 
δρχ. 624.232.673.385, που αφορά λογιστική τακτοποίηση 
των τόκων, οικονομικού έτους 1992, επειδή εκ παραδρο¬ 
μής δεν είχε εμφανιστεί το ποσό αυτό στον απολογισμό 
του οικονομικού έτους 1992 (βλ. σχετική σημείωση στον 


δρχ. 

976.508.941.672 


δρχ. 

6.079.829.612 


δρχ- 

984.581.415.884 

10.103.155.017.168 

15.384.790.753.981 

δραχ 


649.813.899.230 

δραχ 


16.034,604.653.211 

απολογισμό οικονομικού έτους 1992, που κυρώθηκε μετο 


ν. 2176/1993 ΦΕΚ215Α 1 ). 

Από το εισπρακτέο υπόλοιπο (βεβαιωθέντα έσοδα μείον 
διαγραφέντα καιεισπραχθέντα), συνολικού ποσού δραχ¬ 
μών 923.870.410.453, το μεγαλύτερο μέρος, δραχμές 
474.801.388.589, προέρχεται από φορολογικά έσοδακαι 
από αυτά ποσό δραχμών 326.810.365.857 από τους άμε¬ 
σους φόρους και ποσό δρχ. 449.069.021.864 προέρχεται 
από μη φορολογικά έσοδα. Το ποσοστό καθυστερούμε- 
νων εισπράξεων επί των βεβαιωθέντων εσόδων (μετά την 
αφαίρεση των διαγραφέντων) ανέρχεται σε 5,4% περί¬ 
που , έναντι 8174% του έτους 1992,4,86% του έτους 1991, 
5,7% του έτους 1990,6,3%του έτους 1989 και 6,76% του 
έτους 1988. Η μείωση του ποσοστού αυτού οφείλεται στη 
μεγάλη αύξηση του ποσού των δανείων, στα οποία η εί¬ 
σπραξη είναι 100%. Το ποσοστό καθυστερούμενων ει¬ 
σπράξεων επί των βεβαιωθέντων εσόδων από φόρους και 
λοιπά τακτικά έσοδα ανήλθε σε 14,88%, έναντι ποσοστού 
19,21%, 12,2%, 12,5% και 13,1% των ετών 1992, 1991. 
1990 και 1989, αντίστοιχα. 

Εξοδα 

Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 1993, που κυ¬ 
ρώθηκε με το ν. 2113/1992, προέβλεπε έξοδα συνολικού 
ποσού δρχ. 8.181.719.000.000 (Υπουργείων δρχ. 
7.680.043.000.000 και Νομαρχιών δρχ. 501.676.000.000), 
ενώ στον απολογισμό το ποσό των πιστώσεων διαμορφώ¬ 
θηκε σε δρχ. 15.318.645.216 (Υπουργείων δρχ. 
14.681.976.569.000 και Νομαρχιών δρχ. 636.668.647.000), 
δηλαδή εμφανίζεται επί πλέον από τις προβλέψεις του προ¬ 
ϋπολογισμού ποσό 7.136.926.216.000 δραχμών. 

Τα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπο¬ 
λογισμού δημοσίων επενδύσεων που πληρώθηκαν ανήλθαν 
στο ποσό των δραχμών 16.034.522.223.924 (τακτικού προ¬ 
ϋπολογισμού δραχμών 15.316.533 065.464 + δημοσίων ε¬ 
πενδύσεων δραχμών717.989.158.460) και είναι λιγάτερα α¬ 
πό τις εισπράξεις (εισπράξεις δραχ. 16.034.604.653.211 - 
πληρωμές δραχμών 16.034.522.223.924) κατά δραχμές 
82.429.287, ενώ στον τακτικό προϋπολογισμό οι πληρωμές 
υπερέβησαντις εισπράξεις κατά δραχμές 221.569.335.586 
(εισπράξειςτακτικού προϋπολογισμού 15.094.963.729.878 
δρχ. - πληρωμές 15.316.533.065.464 δρχ.), το έλλειμμα δε 
αυτό καλύφθηκε με μεταφορά εσόδων από τις εισπράξεις 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 

Από τα στοιχεία του υπολόγου συμψηφισμών σε αντιπα¬ 
ραβολή με αυτά των βιβλίων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, προκύπτει ότι κατά το οικονομικό έτος 1993 πλη¬ 
ρώθηκε, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, ποσό 
δραχμών 7.680.988.192.815, δηλ. ποσοστό 48%του συνό¬ 
λου των πληρωμών τακτικού προϋπολογισμού και προϋ¬ 
πολογισμού δημοσίων επενδύσεων (δραχμών 
16.034.522.223.924). Κατά τα προηγούμενα οικονομικά έ¬ 
τη 1992,1991,1990 και 1989, οι πληρωμές για την εξυπη¬ 
ρέτηση του δημόσιου χρέους ανήλθαν σε δραχμές 
6.478.510.805.036,5.011.783.043.876,2.430.874.916.463 
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και 1.472.026.521.794 αντίστοιχα, και κάλυψαντο 54,14%, 
51.08%, 36,3% και32,3%τωνεξόδωντωνοικείωνπροϋπο- 
λογισμών. Από το παραπάνω ποσό των δραχμών 
7.680.988.192.815 καταβλήθηκαν: α) για χρεωλύσια δραχ¬ 
μές 5.531.985.954.664 β) για τόκους δραχμές 
2.103.322.696.120 και γ) για λοιπά έξοδα δραχμές 
45.679.542.031 . 

Στις πληρωμές του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται 
και δαπάνες για επιχορηγήσεις: Στο Ι.Κ.Α. δραχμές 
207.700.000.000, στην Ε.Α.Σ. δραχμές 965.000.000, στους 
Η.Σ Α.Π. δραχμές 7.368.000.000, στον Ο.Σ.Ε. δραχμές 
40.435.838.000, στον ΗΛ.Π.Α.Π. δραχμές 8.528.000.000, 
στον Ο.Γ.Α. δραχμές 181.500.000.000, στοΤ.Ε.Β.Ε. δραχ¬ 
μές 31.070.000.000, στο Τ.Σ.Α. δραχμές 3.000.000.000, 
στοΤ.Α.Ε. δραχμές 5.736.000.000, στονΟ-Α.Σ.Θ. δραχμές 
14.527.800.000, στο Ν,Α.Τ, δραχμές 66,000 000.000, στον 
Ο.Α.Σ., δραχμές 19.178.642.000, στους ΗΣΑΠ (Ταμείο 
Συντάξεων Προσωπικού) δραχμές 2.200.000 000 και στην 
Αρχαιολογική Εταιρεία Ελλάδος δραχμές 50.000.000 (α¬ 
πό το ποσό αυτό των 50.000.000 δρχ. εμφανίστηκε στα έ¬ 
ξοδα προϋπολογισμού μόνο το ποσό των 15.000.000 
δραχμών), δηλαδή σύνολο επιχορηγήσεων δραχμές 
588.259.280.000, που καλύπτουν το 3,66% του συνόλου 
των πληρωμών του προϋπολογισμού (τακτικού και δημο¬ 
σίων επενδύσεων), έναντι 3,75% 3,94%, 6,32% και 8,10% 
των οικονομικών ετών 1992,1991,1990 και 1989, αντίστοι¬ 
χα. Εάν στο ποσό των επιχορηγήσεων προστεθεί καιτο πο¬ 
σό που καταβλήθηκε για εξόφληση του δημόσιου χρέους 
(εντόκων γραμματίων, τοκοχρεωλυσίων, λοιπών δανείων 
και τοκομεριδίων) δραχμών 7.680.988.192.815, το συνολι¬ 
κό ποσό αυτών, δραχμές 8,269.247,472.815 
(588.259.280.000 + 7.680.988.192.815) υπερκαλύπτει τα 
έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους, αλλά καιτο σύ¬ 
νολο των τακτικών εσόδων (4.970.981.383.980 δραχμές), 
καλύπτει δε χο 76,9% των εισπράξεων από δάνεια εσωτε¬ 
ρικού και εξωτερικού. Εάν στο ποσό που καταβλήθηκε για 
την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και των ελλειμμά¬ 
των των ασφαλιστικών οργανισμών και των οργανισμών α¬ 
στικών συγκοινωνιών προστεθεί καιτο ποσό που καταβλή¬ 
θηκε για κάλυψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων 
(717.989.158.460 +558.259.280.000 +7.680.988.192.815 
δρχ.). το ποσό αυτό δραχμών 8.987.236.631.275 καλύπτει 
το 83,5% του συνολικού ποσού των δανείων (εσωτερικού 
και εξωτερικού), επομένως ποσοστό 16,5% τούτων κάλυ¬ 
ψε λοιπές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού. 

Ισολογισμός του Κράτους της 31.12.1993 
Από τον έλεγχο του Ισολογισμού προέκυψαν τα ακόλου¬ 
θα: 

Ο λογαριασμός "Δημόσιο Ταμείο", που αποτελείτο χρη¬ 
ματικό υπόλοιπο των Δ. Ο.Υ. της 31.12.1993, αναλύεται σε 
μετρητά δραχ. 7.002.533.488 και σε αντίτιμα, δηλαδή σε 
πληρωμές που έγιναν από τις Δ Ο Υ. και δεν τακτοποιή¬ 
θηκαν με έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμά¬ 
των και πίστωση των οικείων Κ.Α. εξόδων του προϋπολο¬ 
γισμού, ποσού δραχμών 257.042.008.373, έναντι αντιτί¬ 
μων κατά τα οικονομικά έτη 1992, 1991,1990 και 1989, 
ποσού δραχμών 165.900.470.818, 134.256.113.105, 
93.492.272.621 και 75.196.571.905,30 αντίστοιχα. Η μη 
τακτοποίηση των αντιτίμων, δηλαδή η μη εμφάνισή τους 
στα έξοδα του προϋπολογισμού του οικείου οικονομικού 
έτους, αποτελεί α) παραβίαση των διατάξεων του δημο¬ 
σίου λογιστικού και ειδικά του άρθρου 38 του ν.δ. 


321/1969 και β) ανεπίτρεπτη επιβάρυνση των εξόδων των 
επόμενων οικονομικών ετών. 

Το Δημόσιο Χρέος (υπόλοιπο 31.12.1993) αυξήθηκε, έ¬ 
ναντι του προηγουμένου έτους 1992, κατά δραχ 
6.109.819.477 823 (χρέος 1993 δραχ. 
20.553.110.022.955 μείον χρέος 1992 δραχ. 
14.443.290.545.132), έναντι αυξήσεως του έτους 1992, 
σε σχέση με το έτος 1991, δραχμών 2.589.972.749.994 . 

Το Δημόσιο Χρέος (υπόλοιπο 31.12.1993) (με λογιστικό ι¬ 
σότιμο) έχει αναλυτικά ως εξής: Δάνεια και οφειλές σε ξέ¬ 
νο νόμισμα 545.951.194.597 δραχμές, δάνεια και οφειλές 
αε δραχμές 1.566.856.949.817, δάνεια που εκφράζονται 
σε συνάλλαγμα 2.256.351.431.399 δραχμές, δάνεια και ο¬ 
φειλές σε χρυσό 5.598.388.525 δραχμές, κυμαινόμενο 
χρέος (έντοκα γραμμάτια) 5.765.738.550.000 δραχμές, 
δάνεια νόμων 828 και 959/1943 σε αυτούσια χρεώγραφα 
38.832.847 δραχμές, Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου με 
ρήτρα ξένου νομίσματος 1 163.098.600.000 δραχμές, 
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου σε δραχμές 
2.866.990.680.000, ομολογιακό δάνειο οικονομικής εξυ- 
γιάνσεως (ν. 1914/1990) δραχμές 3.067.026 547.384, ο¬ 
μόλογα σε δραχμές εκ μετατροπής εντόκων γραμματίων 
Δημόσιου Τομέα Ελληνικού Δημοσίου 1.897.096.888.500 
δραχμές και άτοκο δάνειο ομολογιακό σε δραχμές (δικα¬ 
στικών) δραχ. 18.122.750.000, δάνειο Τράπεζας Ελλάδας 
σε δραχμές με ρήτρα ξένου νομίσματος 916.512.388.650, 
δάνειο Τράπεζας Ελλάδας σε δραχμές ομολογιακού με 
ρήτρα ξένου νομίσματος, 477.480.000.000 και δάνειο 
συμμετοχών σε συνάλλαγμα 6 246.821.236 δραχμών, ή¬ 
τοι σύνολο δημόσιου χρέους 20.553.110.022.955 δραχ¬ 
μές. Από τα στοιχεία που τηρούνται στην αρμόδια 
Διευθυνσητου Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκύπτει ότι στον 
ισολογισμό του δημοσίου χρέους 1993 και στους λογα¬ 
ριασμούς “Δάνεια και οφειλές σε ξένο νόμισμα" και 
“Δάνειο από την Τράπεζα της Ελλάδος” εμφανίζονται πο¬ 
σά 14.148.780.066 δραχμών και 2.042.167.568.518 δραχ¬ 
μών, αντίστοιχα, που προέρχονται από δάνεια, τα οποία 
δεν εμφανίζονται στον απολογισμό (έσοδα-έξοδα). 

Οι εγγυήσεις του Δημοσίου αφορούν δάνεια που χορη¬ 
γήθηκαν σε δημόσιες επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., νο¬ 
σηλευτικά ιδρύματα κ.λπ. και ανέρχονται στο συνολικό 
ποσό (υπόλοιπο 31.12.1993) των δραχμών 
2.233.538.222.995 (εσωτερικού 1.178.929.179.689 + ε¬ 
ξωτερικού 1.054.609 043.306), έναντι αντίστοιχου πο¬ 
σού, οικονομικού έτους 1992, δραχμών 
2.269.421.400.694 (εσωτερικού 1.290.065.183.556 + ε¬ 
ξωτερικού 979.356.217.138). Κατά το έτος 1993 
(31.12.1993} σημειώθηκε μείωση σε σύγκριση με το έτος 
1992 (31.12.1992) ποσού δραχμών 35.883.177.699. 

Τα μεγαλύτερα ποσά εγγυήσεων αφορούν δάνεια των : 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ δραχμές 29.298.675.000 (έναντι 
27.350.295.000 δρχ. το οικονομικό έτος 1992), Δ Ε.Η. 
δραχμές 438.846.233.869 (έναντι 431.832.654.702 δραχ. 
το 1992), Ο.Τ.Ε δραχμές 45.234.841.404 (έναντι 
51 855.417.462 δραχμών το 1992) κ.α., σύνολο Ασφαλι¬ 
στικών Ταμείων δραχμές 256.654.074.805 (ΙΚΑ 
205.195.747.984 δρχ. ΝΑΤ 50.296.723.892 δρχ. κ.λπ) (έ¬ 
ναντι 330.898 479.121 δραχ. το έτος 1992), Δημοσίων 
Επιχειρήσεων 1.310.860 399.772 δραχμές, Δημοτικών 
και Κοινοτικών Επιχειρήσεων δραχμές 1.018.192.012, 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως δραχμές 
3.706.938.195. Ειδικών Ταμείων 282.891.257.831 δραχ¬ 
μές κ.α. 
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ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡ1ΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΟ.Δ.Δ.Υ.) 

Αδιάθετες πιστώσεις 

Από τις πιστώσεις δεκατριών (13) ΚΑΕ (0531,0813,0842, 
0893, 0912, 0913, 1432, 3199Α, 5291,6213,9729,9749 και 
9762), συνολικού ποσού 756.500,000 δραχμών, δαπανή- 
θηκε ποσό 242.557.516 δραχμιύν καιπαρέμεινε αδιάθετο 
το ποσό των 513.942.484 δραχμών 

Προμήθειες 

Με την 70/1993 πράξη του 19ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
1205/1993 χρηματικό ένταλμα του ΟΔΔΥ, ποσού δραχ¬ 
μών 400.610, που αφορούσε προμήθεια και εγκατάσταση 
μιάς φορητής τηλεφωνικής συσκευής, γιατί δεν υπήρχε ε¬ 
γκριτική απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, σύμφωνα με 
πς διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4>του ν.δ. 216/1974 και 
της ΔΙΟΔ/Φ60/1/Α4061/1984 (ΦΕΚ 155 Β') κοινής 
ν πουργικής απόφασης.Το ένταλμα δεν επαναφέρθηκε 
για θεώρηση 

Λοιπές μη νόμιμες δαπάνες 

Με την 73/1993 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 83, 84, 87 και 
88/1993 χρηματικά εντάλματα του ΟΔΔΥ, συνολικού πο¬ 
σού δραχμών 1.451.348, που αφορούσαν επιστροφή πο¬ 
σών στους φερόμενους ως δικαιούχους, λόγω αναστρο¬ 
φής των πωλήσεων σ’ αυτούς με δημοπρασία, αυτοκινή¬ 
των, γιατί οι λόγοι υγείας και οικονομικής αδυναμίας που 
επικαλέστηκαν οι αγοραστές και που δέχθηκε το ΔΣ του 
ΟΔΔΥ. δεν είναι νόμιμοι λόγοι αναστροφής των πωλήσε¬ 
ων. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 49 της 
1565/1987 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΔΔΥ που καθορίζει τους όρους πωλήσεως Αυτοκινήτων. 
Για τους ίδιους λόγους, με τις 44 και 15/1993 πράξεις του 
Μονομελούς Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επι- 
στράφηκαν αθεώρητα τα 951 και 1001/1993 χρηματικά ε¬ 
ντάλματα πληρωμής του ΟΔΔΥ, συνολικού ποσού δραχ¬ 
μών 535.000. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ {Ο.Υ.Θ.) 
Αδιάθετες πιστώσεις 

Από τις πιστώσεις τεσσάρων (4) ΚΑΕ, που αφορούσαν 
διάφορες προμήθειες, συνολικού ποσού 319.500.000 
δραχμών, δαπανήθηκε ποσό δραχμών 152.784.525 και 
παρέμεινε αδιάθετο ποσό δραχμών 166.715.475, ήτοι πο¬ 
σοστό 52,2%. 

Εκτέλεση Έργων 

Ανάθεση εκτελέσεως Έργων με μεγάλη έκπτωση. 
Διαπιστώθηκε η ανάθεση εκτελέσεως έργων με υψηλά 
ποσοστά εκπτώσεως. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Έργο: “Καθαρισμός είκοσι πέντε (25) γεωτρήσεων σε 
περιοχές των Νομών Θεσ/νίκης και Πέλλας”, προϋπολο¬ 
γισμού 115.000.000 δραχμών, ανατέθηκε με έκπτωση 
64,45%. 

Έργο: “Μικροέργα 1991 Δυτικού Τομέα Θεσ/νίκης" προ¬ 
ϋπολογισμού 150.000.000 δραχμών,ανατέθηκε με έκ¬ 
πτωση 60%. 


Έργο: “Μικροέργα 1991 Ανατολικού Τομέα Θεσ/νίκης" 
προϋπολογισμού 120.000.000 δραχμών, ανατέθηκε με 
έκπτωση 58%. 

Υπέρβαση της συμβατικής αξίας των έργων με συγκριτι¬ 
κούς πίνακες (ΣΠ) - Παράταση προθεσμιών 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις: 

Έργο: “Εγκατάσταση 8.000 μ. αγοιγών υδρεύσεως στην 
πόλη της Θεσ/νίκης", προϋπολογισμού 120.000.000 
δραχμών, δημοπρατήθηκε την 4.7.1991, με ποσοστό έκ¬ 
πτωσης 19,75% καιέτσιιο συμβατικό ποσό διαμορφώθη¬ 
κε σε 83.471.211 δραχμές. Η εγκατάσταση τοΟΟυ εργο¬ 
λάβου έγινε την 30.9 1991, η δε προθεσμία περαιώσεως 
του έργου, η οποία έληγε στις 30.9.1992παρατάθηκε δια¬ 
δοχικά, δύο φορές, ως πς 31.3.1993. Με τον 2ο Σ.Π. το 
συμβατικό ποσό ανήλθε σε 152.300.000 δραχμές, ήτοι 
ποσοστό αύξησης 82,45% (το ποσό της αναθεώρησης α¬ 
νήλθε σε δραχμές 4.500.000), Η εκτέλεση του έργου συ¬ 
νεχίζεται. 

Έργο: “Κατασκευή αγωγών συνδέσεων οικίσκων και πε- 
ριφρόξεων γεωτρήσεων σε περιοχέςτου Ν. Θεσ/νίκης και 
Πέλλας περιόδου 1993", προϋπολογισμού 125.000.000 
δραχμών, δημοπραπίθηκετην 16.6.1993, με ποσοστό έκ¬ 
πτωσης 50%. οπότε το συμβατικό ποσό διαμορφώθηκε σε 
60.600.262 δραχμές. Η εγκατάσταση του εργολάβου έγι¬ 
νε την 11.8.1993, και ως ημερομηνία περαιώοεως του έρ¬ 
γου ορίιπηκε η 6.2.1994. Με τον Ιο Σ.Π. το συμβατικό πο¬ 
σό ανήλθε σε 110 000.000 δραχμές, ήτοι ποσοστό αύξη¬ 
σης 81%. Η εκτέλεση του έργου συνεχίζεται. 

Έργο; “Προστασία και συντήρηση Υδραγωγείου Νάρ- 
ρες, περιόδου 1992-1993”, προϋπολογισμού 26.000.000 
δραχμών, δημοπρατήθηκε την 11-11-1993, με ποσοστό 
έκπτωσης 31%, οπότε το συμβατικό ποσό διαμορφώθηκε 
σε 15.946.986 δραχμές. Η εγκατάσταση του εργολάβου 
έγινε την 15-3-1993, και ως ημερομηνία περαιώσεως του 
έργου ορίστηκε η 14-3-1994 Μετον Ιο Σ Π. το συμβατικό 
ποσό ανήλθε σε 27.374.261 δραχμές, ήτοι ποσοστό αύ¬ 
ξησης 71 %. Η εκτέλεση του έργου συνεχίζεται. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Προληπτικός Έλεγχος 

Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού-Αδιάθετες 
Πιστώσεις 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Η πίστωση του ΚΑΕ 3432, (συμμετοχή στο πρόγραμμα ε¬ 
πισιτιστικής βοήθειας) ποσού δραχμών 280.000.000, πα- 
ρέμεινε εξ ολοκλήρου αδιάθετη. 

Από πς πιστώσεις δύο ΚΑΕ (0864 και 0879) που αφο¬ 
ρούσαν αμοιβές τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και λοιπές αμοιβές νομικών 
προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, συνολικού 
ποσού δραχμών 194.800.000, διατέθηκε ποσό 83.513.500 
δραχμών και έμεινε αδιάθετο υπόλοιπο 111.286.500 
δραχμών. 

Από τις πιστώσεις δύο ΚΑΕ (5163 και 5299) που αφορού¬ 
σαν δαπάνες αντιπυρικής προστασίας και αντιμετώπισης 
αναγκών εφαρμογής νέων προγραμμάτων, αντίστοιχα, 
συνολικού ποσού δραχμών 3.060.619.000, διατέθηκε πο¬ 
σό 1.679.078.597 δραχμών και έμεινε αδιάθετο υπόλοιπο 
1.381.540.403 δραχμών. 

Από τις πιστώσεις τριών ΚΑΕ (5311,5323,5133), συνολι- 
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κού ποσού δραχμών 129.545.026.000, διατέθηκε το ποσό 
των 112.095.697.985 δραχμών και έμεινε αδιάθετο υπό¬ 
λοιπο 17.449.328.015 δραχμών. 

Από τις πιστώσεις τεσσάρων ΚΑΕ (1153,1321,1722,1725), 
συνολικού ποσού δραχμών 1,839.838.000, διατέθηκε το 
ποσό των δραχμών 266.680.214 και έμεινε αδιάθετο υπό¬ 
λοιπο ποσό 1.573.157.786 δραχμών. 

Από την πίστωση του ΚΑΕ 0813, (μισθώματα κτιρίων), 
δραχμών 238.888.000 δαπανήθηκε ποσό δραχμών 
16.775.425 και έμεινε αδιάθετο ποσό 222.112.575 δραχ¬ 
μών. 

Από τις πιστώσεις δύο ΚΑΕ (0712-0713) που αφορούσαν 
έξοδα μετάβασης ή απόσπασης πολιτικών υπαλλήλων 
στο εσωτερικό και εξωτερικό, συνολικού ποσού δραχμών 
142.760.000, διατέθηκε το ποσό των δραχμών 60.736.965 
και έμεινε αδιάθετο υπόλοιπο 82 023.035 δραχμών. 

Αποδοχές - Αποζημιώσεις 

Με την 88/1994 πράξη του 1 Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκε μη νόμιμη η δαπάνη, (θεωρητέα, όμως 
για λόγους συγγνωστής πλάνης των αρμοδίων οργάνων, 
τα σχετικά 2008 και 2204/1993 χρηματικά εντάλματα της 
ΥΕΕ στο Υπουργείο Γεωργίας), συνολικού ποσού δραχ¬ 
μών 1.806.753, που αφορούσε καταβολή αποδοχών σε 
μετακλητούς υπαλλήλους και σε ειδικό σύμβουλο που 
διορίστηκαν στα πολιτικά γραφεία των Υφυπουργών 
Γεωργίας, για υπηρεσία που προσέφεραν σε χρονικό διά¬ 
στημα προγενέστερο της δημοσιεύσεως του διορισμού 
των στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παράβαση 
της διατάξεως του άρθρου 53 του π.δ. 611/1977. 

Με την 10/1993 πράξη του 10ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκε αθεώρητο το 
396/1993 χρηματικό ένταλμα της ΥΕΕ που αφορούσε 
στην καταβολή αποζημίωσης για μη χορήγηση κανονικής 
άδειας, έτους 1992, στο Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Γεωργίας, γιατί ούτε από τις γενικές διατά¬ 
ξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 101, 102 του π.δ. 
611/1977) ούτε από τις ειδικές διατάξεις με τις οποίες 
ρυθμίζεται το υπηρεσιακό και μισθολογικό καθεστώς των 
Γενικών Γραμματέων (άρθρα 33 του ν. 1558/1985 και 2 
παρ. 5 ν. 1586/1986) προβλέπεται τέτοια αποζημίωση. 


Με την 34/1994 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκε μη θεωρητέοτο 8519/1993 χρηματικό 
ένταλμα της ΥΕΕ στη Νομαρχία Μεσσηνίας, που αφορού¬ 
σε καταβολή αποζημιώσεως λόγω μη χορήγησης κανονι¬ 
κής άδειας, έτους 1992, στο Δ/ντή Δ/σεως Δασών Μεσ¬ 
σηνίας και αυτό γιατί η πληρωμή της αποζημίωσης αυτής 
επιτρέπεται, κατά το νόμο, όταν δεν χορηγείται κανονική 
άδεια με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για 
τη χορήγησή της όργανου, (άρθρα 13 παρ. 4 ν. 
2085/1992). 

Με την 22/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ευρυτανίας επιστράφη- 
κε αθεώρητο το 14/1993 χρηματικό ένταλμα της ΥΕΕ, πο¬ 
σού δραχμών 599 872, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα κα¬ 
ταβάλλονταν διπλές αποδοχές σε υπάλληλο του 
Υπουργείου Γεωργίας που βρισκόταν στο εξωτερικό με 
εκπαιδευτική άδεια, γιατί συγχρόνως λάμβανε υποτροφία 
από το ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (άρθρο 120 παρ. 1 
του π .δ. 611/1977). 

Προμήθειες Έργα 

Με την 39/1993 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκε μη θεωρητέο το 20647/1993 χρηματι¬ 
κό ένταλμα της ΥΕΕ στη Νομαρχία Αχαίας ποσού δραχμών 
1.499.780, που αφορούσε στην πληρωμή για προμήθεια 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής, γιατί η προμή¬ 
θεια έγινε παράνομα με απ' ευθείας ανάθεση αφού δεν συ¬ 
νέτρεχε καμιά από τις περιπτώσεις που διαλαμβάνονται 
στην παρ. 20 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988 (ΦΕΚ164 Α’). 

Δημόσιες επενδύσεις 

Κατά τον έλεγχο των δαπανών του προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 1993 διαπι¬ 
στώθηκε ότι έγινε ανάθεση έργων α) με υπερβολική έκ¬ 
πτωση μέχρι και ποσοστού 80% επί του προϋπολογισμού 
του έργου, η οποία όμως στη συνέχεια μειώθηκε ή και μη¬ 
δενίσθηκε με τη μέθοδο των συγκριτικών πινάκων και β) 
με μικρή έκπτωση, αλλά μεγάλη υπέρβαση του συμβατι¬ 
κού ποσού, λόγω κυρίως άναθεωρήσεως τιμών και επιβα- 
ρύνσεως με ΦΠΑ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις: 


Αναθέσεως Έργων με μεγάλες εκπτώσεις 

Νομός 

Έργο 

Ποσά 

Ποσά 

Ποσοστό 



σε δραχμές 

σε δραχμές 

έκπτωσης % 




Προϋπολογισμού 

Σύμβασης 

Εύβοιας 

Αναδασωτικές εργασίες στο δημόσιο 
δάσος Προκοπίου-Δαζίου 
στα τμήματα 19 και 20 

30.326.000 

11.827.140 

61 

Εύβοιας 

Αναδασωτικές εργασίες στο δη¬ 
μόσιο δάσος Παπάδων (Τμήμα 3) 

257.000.000 

110.510.000 

57 

Καβάλας 

Κατασκευή χωμάτινου φράγματος 
στην Κεντρική Τάφρο Φιλίππων 

10.030.000 

3.009.000 

70 

Αργολίδος 

Διάνοιξη δασοδρόμου αντιπυρικής 
προστασίας στο δάσος Γκρεμνού 
Λι/γουριού 

21.500.000 

7.095.000 

67 

Αργολίδας 

Διάνοιξη δασοδρόμου αντιπυρικής 
προστασίας Ελατοδάσους Φαρμα- 





κά Κοινότητας Αγ. Νικολάου 

25.600.000 

9.472.000 

63 
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Νομός 



Ποσά 

σε δραχμές 


Αργολίδος Διάνοιξη διαδρόμου αντιπυρικής 
ζώνης δάσους Μελιδόνι Κοινό¬ 
τητας Κεφαλοβρύσου 


17.700.000 


Αναθέσεως έργων με μεγάλες εκπτώσεις που μηδενίζονται με τη σύνταξη συγκριτικών πινάκων 


Ποσά 

σε δραχμές 

Ποσοστό 
έκπτωσης % 

Προϋπολογισμού 

Σύμβασης 

6.726.000 

62 


Νομός 



Λασιθίου Λιμενοδεξαμενή στη θέση 
Χαυγά Οροπεδίου Λασι¬ 
θίου. 

Δράμας Αρδευτικά δί¬ 
κτυα Βοϊράνης 


Δράμας Αρδευτικό έργο Λευκογείων- 
Κ. Νευροκοπίου 


Πασό σε δρχ 

Ποσό σε δρχ. 

Π/στό εκ/σεως 

Προϋπ/σθέν 

Συμβατικό 

% 

1.150.000.000 

404.602.037 

60,40 

1.750.000.000 

1.256.779.331 

38,29 

τεκμαρτή 

7.000.000.000 

3.455.227,303 
με ΦΠΑ 

65,2 μέση 

τεκμαρτή 



669.602.037 

4.000.000.000 

με ΦΠΑ και 
αναθεώρηση 
τιμών 


Αναθέσεως έργων με μεγάλες εκπτώσεις που με τον 1ολογαριασμό εγ,κρίθηκε και ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας 
ποσού δραχμών εγγίζοντος το 50% περίπου του συμβατικού ποσού. 


Νομός 



Καβάλας Βελτίωση και προστασία 
Υποβαθμισμένων δασών 
Καβάλας 

Καβάλας Αρδευτικό δίκτυο 

Κοινότητας Μυρτοφύτου 

Καβάλας Αναδάσωση 2ου Τμήμα 

δημοσίου δάσους Μαρμών 
Θάσου 

Καβάλας Περιποιητικές εργασίες 

άριστερού δασοκτήματος 
Νέστου 


Αναθέσεως έργων με μικρές εκπτώσεις και μεγάλη υ¬ 
πέρβαση του συμβατικού ποσού. 

Το έργο “Αρδευτικό Κοινότητας Καλαμαύκας Νομού 
Λασιθίου Α' φάση” προϋπολογισμού 197.000.000 δραχ¬ 
μών, ανατέθηκε με έκπτωση 11.06% (συμβατικό ποσό 
177 619.725 δραχμών). Με τον 6ο συγκριτικό πίνακα το 
ποσό ανήλθε σε 364.500 000 δραχμές (με αναθεώρηση 
τιμών και ΦΠΑ), που ισοδυναμεί σε αύξηση 105,21%. Το 
έργο συνεχίζεται. 

Το έργο “Κατασκευή Πάρκου στην Κοινότητα Μηλάτου 
Ν. Λασιθίου" προϋπολογισμού 8.169.000 δραχμών, ανα¬ 


Ποσό σε δρχ 

Ποσό σε δρχ. 

« 

Π/στό εκ/σεως 

Προϋπ/σθέν 

Συμβατικό 

% 

34.082.954 

6.816.591 

80 

10.000.000 

τος 

2.800.000 

72 

54.100.000 

19.476.000 

64 

46.500.000 

18.600.000 

60 


μετο ΙοΣΠ 


3.144,898 


1.032.515 


6.921.777 


11.136.646 
(με αναθεώρηση) 


τέθηκε με έκπτωση 10% (συμβατικό ποσό 7.304.237 
δραχμών). Με το 2ο ΣΠ το ποσό ανήλθε σε 14.088.000 
δραχμές (με αναθεώρηση τιμών και ΦΠΑ) που ισοδυναμεί 
σε αύξηση 92,87%. 

Το έργο “Κατασκευή προφυλακείου στη θέση 
Στρογγυλή-Κουτούπα στο διακατεχόμενο δάσος Απα¬ 
λής Ν. Εύβοιας”, προϋπολογισμού 10.000.000 δραχμών, 
ανατέθηκε με έκπτωση 12%, (συμβατικό ποσό 7.457.626 
δραχμών, χωρίς ΦΠΑ), με τον Ιο ΣΠ που υποβλήθηκε με 
τον Ιο λογαριασμό το ποσό ανήλθε σε 10.482.053 δραχ¬ 
μές (αύξηση 40,55%). 
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Το έργο “Κατασκευή δασοφυλακείου Στενής (οικοδομι¬ 
κές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις} Ν. Εύβοιας” προϋ¬ 
πολογισμού 10.000.000 δραχμών ανατέθηκε με έκπτωση 
15%, (συμβατικό ποσό 7.428.968 δραχμών), με το Ιο ΣΠ 
που υποβλήθηκε με τον Ιο λογαριασμό, το ποσό ανήλθε 
σε 13.149.273 δραχμές (αύξηση 77%). 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΤΑΜΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΩΝ 
(Τ.Γ.Κ. και Δασών) 

Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού 
Καθυστερημένες εγκρίσεις 

Καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν στην έγκριση του προ¬ 
ϋπολογισμού των Τ. Γ. Κ. και Δασών των νομών Αργολίδας, 
Έδεσσας, Θεσπρωτίας που διαβιβάστηκαν στις υπηρε¬ 
σίες των αρμοδίων Επιτρόπων μετά την έναρξη του οικο¬ 


νομικού έτους και ειδικότερα στις 9.7.1993, 5.5.1993 και 
26.4.1993, αντίστοιχα. 

Αλλεπάλληλες τροποποιήσεις 

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 1993, όπως και 
κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη, ο προϋπολογισμός 
όλων σχεδόν των Γεωργικών Ταμείων τροποποιήθηκε ε¬ 
πανειλημμένους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο προϋ¬ 
πολογισμός των Τ. Γ. Κ.& Δασών του Νομού Τρικάλωντρο- 
ποποιήθηκε δώδεκα (12) φορές, του Ν. Σάμου δέκα (10) 
φορές, των Ν. Κορινθίας και Εύβοιας από εννέα (9) φο¬ 
ρές, των Ν. Καρδίτσας, Ρεθύμνης και Δράμας από οκτώ 
(8) φορές ο καθένας. Παρά τις τροποποιήσεις αυτές που 
είχαν ως αποτέλεσμα την ουοιώδη αύξηση των αριθμητι¬ 
κών μεγεθών των αρχικών προϋπολογισμών εσόδων και 
εξόδων, τεράστια ποσά έμειναν αδιάθετα. Ακολούθως α- 
ναφέρονται ενδεικτικές περιπτώσεις αλλεπάλληλων τρο¬ 
ποποιήσεων, αλλά και αδιάθετων πιστώσεων. 


Αλλεπάλληλες τροποποιήσεις προϋπολογισμών 

Τ.ΓΚ.και Δασών 

Έσοδα 


Έσοδα 

Έξοδα 


Έξοδα 


Αρχικά 


Τελικά 

Αρχικά 


Τελικά 

Κορινθίας 

76.935.000 

182.568.549 

76.935.000 

359.112.070 

Φλώρινας 

59.390.000 

142.317.500 

94.811.342 

233.368.107 

Χανίων 

75.295.000 

288.110.170 

129.491.700 

400.614.905 

Ιωαννίνων 

178.535.000 

307.952.000 

178.535.000 

438.073.000 

Δράμας 

173.101.000 

232.121.000 

173.101.000 

321.572.298 

Αδιάθετες πιστώσεις 

Τ.Γ.Κ.και Δασών 

Σε σύνολο ΚΑΕ 

Εγκριθείσα Πίστωση 

Αδιάθετη Πίστωση 

Κεντρικό Τ.Γ.Κ. Δ. 

23 


1.860.805.000 


829.758.354 

Ευρυτανίας 

47 


28.654.314 


28.654.314 

Ευρυτανίας 

36 


48.697.281 


38.491.116 

Πιερίας 

22 


55 275.640 


53.076.994 

Τρικάλων 

60 


18.326.050 


18.326.050 

Τρικάλων 

3 


11.522.000 


10.983.528 

Χανίων 

91 


30.540.450 

, 

30.540.450 

Αρκαδίας 

10 


10.670.000 


10.670.000 

Αρκαδίας 

14 


54.831.500 


38.835.024 

Δράμας 

53 

* 

75.836.000 


75.836.000 

Δράμας 

11 


14.526.500 


7.681.643 

Φλώρινας 

7 


30.680.000 


30.680.000 

Φλώρινας 

6 


44.470.000 


28.586.007 

Χαλκιδικής 

21 


64.900.000 


40.852.851 

Χαλκιδικής 

18 


25.880.000 


25.880.000 


Υπέρβαση πιστώσεως 

• 

Με την 48/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ηλείας, επιστράφηκε α¬ 
θεώρητο το 1510/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του 
ΤΓΚ και Δασών του Ν. Ηλείας, που αφορούσε καταβολή 
ποσού 445.400 δραχμών για προσφερθείσα υπερωριακή 
εργασία κατά τις απογευματινές ώρες και τις Κυριακές, 
μηνός Δεκεμβρίου 1993, γιατί δεν υπήρχε εγγεγραμμένη 
πίστωση στον οικείο ΚΑΕ. 

Για τον ίδιο λόγο επιστράφηκαν αθεώρητα τα 21,22,177, 
180, 182, 186,187,189 και 399/1993 χρηματικά εντάλμα¬ 
τα του ΤΓΚ και Δασών του Ν. Πέλλας, συνολικού ποσού 
2.037.770 δραχμών (πράξεις 3,17, 25 και 41/1993). 


Αποδοχές-Αμοιβές-Αποζημιώσεις 

Με την 108/1994 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκε μη θεωρητέοτο 2639/1993 χρηματικό 
ένταλμα του Κεντρικού ΤΓΚ και Δασών, ποσού δραχμών 
848.780, που αφορούσε καταβολή αποζημίωσης σε μέλη 
Επιτροπών πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού, γιατί οι 
διατάξεις της 2059042/4528/0022/21 -5-1992 κοινής από¬ 
φασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Οικονομικών που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρ¬ 
θρου 20 του ν. 1947/1991, με βάση τις οποίες εκκαθαρί¬ 
στηκε η αποζημίωση αυτή, δεν έχουν εφαρμογή στα μέλη 
των επιτροπών αυτών. 

Με την 103/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
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Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αρκαδίας επιστράφη- 
καν αθεώρητα τα 1103 και 1104/1993 χρηματικά εντάλ¬ 
ματα, συνολικού ποσού 490.908 δραχμών, που αφορού¬ 
σαν στην πληρωμή αποζημίωσης του διδακτικού προσω¬ 
πικού της Σχολής Δασοπροστασίας Τρίπολης, γιατί αυτό 
ορίσθηκε παράνομα με απόφαση του Νομάρχη, ενώ έ¬ 
πρεπε να ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του π δ. 142/1992 
(ΦΕΚ, 69) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των παρ 1 
και 2 του άρθρου 40 του ν. 1845/1989. 

Με την 43/1994 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Χαλκιδικής επιστράφη- 
κε αθεώρητο το 949/1993 χρηματικό ένταλμα του ΤΓΚ και 
Δασών, ποσού δραχμών 4.800.000, που αφορούσε στην 
καταβολή αποζημίωσης για προσφερθείσα διδακτική ερ¬ 
γασία από 30.11.1992 έως5.2.1993 σε είκοσι δύο (22) εκ¬ 
παιδευτές της επαγγελματικής Σχολής Υπαλλήλων 
Δασοπροστασίας, γιατί παρανόμως εκκαθαρίστηκε απο¬ 
ζημίωση για οκτακόσιες (800) ώρες διδασκαλίας, αφού 
για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
της δίμηνης φοίτησης απαιτούνται τριάντα (30) ώρες δι¬ 
δασκαλίας εβδομαδιαίως και συνολικά 240 ώρες 
(30X4X2) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 
και 4 παρ. 3 του π.δ. 142/1992 (ΦΕΚ 69 Α). 

Με την 54/1994 πράξη του IV Τμήμστος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκε μη νόμιμη η δαπάνη, θεωρητέο, όμως, 
λόγω συγγνωστής πλάνης των αρμοδίων Οργάνων ως 
προς την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων το 21/1994 
χρηματικό ένταλμα του ΤΓΚ και Δασών τ ου Ν Χανιών πο¬ 
σού δραχμών 610 650, που αποτελούσε μέρος της εκ 
δραχμών 11.225 988 αμοιβής για ανάθεση μελέτης σε 
δύο αναπληρωτές καθηγητές Πολυτεχνείου Κρήτης, για¬ 
τί: α) δεν είχε εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 
496/1974 στο όνομα των πράγματι δικαιούχων, αλλά στο 
όνομα ειδικού Λογαριασμού β) η από τον ΚΑΕ 4319 εκτα- 
μίευση του εντελλόμενου ποσού δεν ήταν σύννομη αφού 
το ΤΓΚ και Δασών δεν συμπεριλαμβάνειαι μεταξύ των φο¬ 
ρέων χρηματοδότησης των ειδικών Λογαριασμών για ε¬ 
κτέλεση ερευνητικών έργων από τα ΑΕ! της Χώρας (άρ¬ 
θρο 2 του π.δ. 432/1981 όπως τροποποιήθηκαν και επε- 
κτάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 της 
Β1/819/20.12.1988 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας) και γ) γιατην α¬ 
νάθεση της μελέτης δεν τηρήθηκε η διαδικασία που προ- 
βλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 
437/1981, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 11 του ν. 
716/1977. 

Δαπάνες κινήσεως 

Με τις 40 και 42/1993 πράξεις του Μονομελούς Κλιμακί¬ 
ου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Πέλλας επιστρά- 
φηκαν αθεώρητα τα 369,371,324 και 416/1993 χρηματι¬ 
κά εντάλματα πληρωμής του ΤΓΚ και Δασών με την αιτιο¬ 
λογία ότι μη νόμιμα εντελλόταν η πληρωμή εξόδων 
κινήσεως και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης σε υ¬ 
παλλήλους του, επειδή μετακινήθηκαν σε απόσταση μι¬ 
κρότερη των 10 χιλιομέτρων από την έδρα τους (σχετ. 
διατάξεις της αριθ 95015/20-8-1984 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής 
Οικονομίας, Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, ΦΕΚ 288 Β’). 

Εσφαλμένη Εκκαθάριση 

Με την 108/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 


Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ιωαννίνων επιστράφηκε 
αθεώρητο το 1185/1993 χρηματικό ένταλμα του ΤΓΚ και 
Δασών, ποσού 12.650.000 δραχμών, με την αιτιολογία ό¬ 
τι μη νόμιμα εντελλόταν να πληρωθεί σε εργολάβο προ¬ 
καταβολή ίση με το 50% επί της συνολικής αξίας για προ¬ 
μήθεια υλικών και συναρμολόγηση ενός εντομοτροφείου 
του περιφερειακού κέντρου προστασίας φυτών και ποιο¬ 
τικού ελέγχου Ιωαννίνων, αφού ο όρος της προκαταβο¬ 
λής δεν περιλαμβανόταν στη διακήρυξη διενεργείας δη¬ 
μόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, γιατην προμήθεια, αλ¬ 
λά μόνο στη σύμβαση, κστά παράβαση των διατάξεων 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του π.δ. 173/1990 “Κανο¬ 
νισμός Προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ” (ΦΕΚ 62 Α'). 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Κ.Α.Α) 
Αδιάθετες πιστώσεις 

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού, οικονομικού έτους 1993, έγινε υπερεκτίμη- 
ση των πραγματικών αναγκών σε πιστώσεις ορισμένων 
ΚΑΕ με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος τούτων ή και ολόκλη¬ 
ρο το ποσό να παραμείνει αδιάθετο. Έτσι από τ ις πιστώ¬ 
σεις δύο (2) ΚΑΕ (0841 και 9739) που αφορούσαν “δαπά¬ 
νες ύδρευσης” και “Ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων 
πάσης φύσεως'. συνολικού ποσού 240.000.000 δραχ¬ 
μών, παρέμεινε αδιάθετο ποσό 229.599.016 δραχμών, ε¬ 
νώ οι πιστώσεις τριών (3) ΚΑΕ (0911,9759 και 9762) που 
αφορούσαν δαπάνες για φόρους, προμήθεια λοιπών με¬ 
ταφορικών μέσων και μελέτες και έρευνες για εκτελεση 
έργων, συνολικού ποσού 213 000.000 δραχμών, παρέμέι- 
ναν εξ ολοκλήρου αδιάθετες. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού-Αδιάθετες πι¬ 
στώσεις 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Οι πιστώσεις τεσσάρων (4) ΚΑΕ (876,6121,6111β και 
9376) που αφορούσαν αντίστοιχα “συντήρηση και επι¬ 
σκευή οδών γεφυρών”, “χρεωλύσια δανείων ΑΤΕ παρελ¬ 
θόντων ετών”. “απόδοση δόσης μεσοπρόθεσμου δανείου 
ΑΤΕ” και "Επιχορήγηση δι' εκτέλεση και συντήρηση εγ¬ 
γειοβελτιωτικών έργων”, συνολικού ποσού 551.764.500 
δραχμών, παρέμειναν εξ ολοκλήρου αδιάθετες. 

Από τις πιστώσεις δύο (2) ΚΑΕ (0842 και 1611) που αφο¬ 
ρούσαν Φωτισμό-Κίνηση και προμήθεια υγρών καυσίμων 
συνολικού ποσού 252.000.000 δραχμών, διατέθηκε ποσό 
9.300.798 δραχμών, ενώ παρέμεινε αδιάθετο υπόλοιπο 
242.699.202 δραχμών. 

Αποδοχές αποζημιώσεις επιδόματα 
Με τις 22, 23 και 40/1993 πράξεις του Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Βοιωτίας ε- 
πιστράφηκαν αθεώρητα δεκαοκτώ (18) χρηματικά εντάλ¬ 
ματα, οικονομικού έτους 1993,του πιο πάνω Οργανισμού, 
συνολικού ποσού δραχμών 18 108.857, με την αιτιολογία 
ότι μη νόμιμα εντέλλονταν να καταβληθούν αποδοχές μη¬ 
νών Μάίου-Δεκεμβρίου 1992, ασφαλιστικών εισφορών 
επ’ αυτών, επίδομα εορτών Χριστουγέννων 1992 καθώς 
και αποδοχών μηνών Ιανουαρίου-Μ αρτίου 1993, επίδομα 
εορτών Πάσχα 1993, και επίδομα αδείας 1993 σε προσω¬ 
πικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό¬ 
νου , του οποίου οι συμβάσεις εργασίας παρατάθηκαν πα¬ 
ράνομα, κατ’ επίκληση του άρθρου 66 του ν. 1943/1991, 
αφού αυτό δεν είχε προσληφθεί εξ αρχής με τις ευεργετι¬ 
κές διατάξεις του νόμου αυτού. 
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Το IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις 160 και 
161/1993 πράξεις του έκρινε μη θεωρητέα εξήντα τέσσε¬ 
ρα (64) χρηματικά εντάλματα, οικονομικού έτους 1993, 
του Οργανισμού Κωπαϊδας, συνολικού ποσού δραχμών 
32.250.825, που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής σε 
εργολάβο για καθαρισμό χωμάτινων διωρύγων του Κω- 
παΐδικού Πεδίου, γιατί οι εργασίες αυτές ανατέθηκαν πα¬ 
ράνομα απ’ ευθείας, αφού δεν υπήρχε αιτιολογία γιατο α¬ 
πρόβλεπτο και επείγον των εργασιών (άρθρο 3 παρ. 20 
περ. ε του ν. 1797/1988 (ΦΕΚ164 Α’). 

Με τις 49 και 52/1993 πράξεις του Μονομελούς Κλιμακί¬ 
ου του Ελεγκτικού Συνέδριου στο Νομό Βοιωτίας επι- 
στράφηκαν αθεώρητα τα 541-544 και 557-560/1993 χρη¬ 
ματικά εντάλματα του ιδίου Οργανισμού, συνολικού πο¬ 
σού δραχμών 1.388.738, με την αιτιολογία ότι παράνομα 
εντελλόταν να πληρωθεί αποζημίωση, για εργασία που 
προσφέρθηκε πέραν του κανονικού ωραρίου (υπερω¬ 
ρίες) καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου που μισθοδοτούνταν με 
τις διατάξεις του ν. 1505/1984. γιατί δεν τηρήθηκε η δια¬ 
δικασία που προβλέπει το άρθρο 17 του ν. 1505/1984 ό¬ 
πως αντικατ αστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 1810/1988 
Με την 67/1993 πράξη του ιδίου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκε αθεώρητο το 
659/1993 χρηματικό ένταλμα του Οργανισμού Κωπαϊδος, 
ποσού δραχμών 3.044.400, που αφορούσε στην πληρωμή 
αμοιβής για μίσθωση αντλητικών συγκροτημέπων γιατί η 
απευθείας μίσθωση έγινε παράνομα, αφού δεν συνέτρε¬ 
χε καμιά από τις περιπτώσεις της παρ. 20 του άρθρου 3 
τουν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164 Α’). 

Με την 398/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκε μη νόμιμη η δαπάνη, θεωρητέα όμως, 
για λόγους συγγνωστής πλάνης των αρμοδίων Οργάνων, 
τα 454-457 και 545-548 χρηματικά εντάλματα, συνολικού 
ποσού 20.615.995 δραχμών, που αφορούσαν στην κατα¬ 
βολή αποδοχών ωρομίσθιου προσωπικού και απόδοση 
κρατήσεων για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 1993, γιατί η 
πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού δεν έγινε σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 1943/1991, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 το υ ν. 2026/1992. 

Οδοιπορικά 

Με τα πρακτικά του I Τμήματος της 47ης Συνεδρίασης 
της 19ης Οκτωβρίου 1993 κρίθηκαν μη νόμιμα τα 27- 
34,182,187.190.194,1012,1015,1040-1042,1048- 
1052,1057-1066,1077- 

1090,1093-1095 και 1100-1105, οικονομικού έτους 1993, 
χρηματικά εντάλματα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), συνολικού ποσού δραχμών 
2.554.840, που αφορούσαν στην καταβολή οδοιπορικών 
εξόδων και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης μελών 
αυτού, γιατί η εκκαθάριση της ημερήσιας εκτός έδρας α¬ 
ποζημίωσης, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
20 του ν. 1505/1984, ενώ έπρεπε να γίνει σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 14 του ν. 1784/1984 
"περί ΓΕΩΤΕΕ”. 

Φορολογικές παραβάσεις 

Με την 7/1994 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Θεσσαλονίκης επι- 
στράφηκε αθεώρητο το 1254/1993 χρηματικό ένταλμα 
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ποσού δραχ¬ 
μών 20.650.000, που αφορούσε καταβολή αμοιβής στην 
IΕ Μ ΕΠ Ε για εκτέλεση σεμιναρίων επιμόρφωσης ανέργων 


μελών του ΓΕΩΤΕΕ, γιατί παράνομα εντελλόταν να πλη¬ 
ρωθεί και ποσό δραχμών 3.150.000 που αφορούσε ΦΠΑ, 
αφού στη σχετική διακήρυξη διενεργείας δημόσιου μειο¬ 
δοτικού διαγωνισμού περιλαμβανόταν όρος ότι στην προ- 
σφερόμενη τιμή θα είναι ενσωματωμένος και ο ΦΠΑ, 
πράγμα που απεδέχθη ο μειοδότης με τη σύμβαση που υ¬ 
πέγραψε. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ (Ε.Ο.Κ.) 

Αποδοχές (μισθοί-επιδόματα) -Αποζημιώσεις 
Με την 6/1993 πράξη του 13ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκε αθεώρητο ίο 
95/1993 χρηματικό ένταλματου Εθνικού Οργανισμού Κα¬ 
πνού, ποσού δραχμών 2.492.826, που αφορούσε στην κα¬ 
ταβολή αποζημίωσης για μη χορήγηση κανονικής άδειας, 
έτους 1991, σε τακτικούς υπαλλήλους της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του, γιατί απότα δικαιολογητικά δεν προέκυ- 
πτε ότι εφαρμόστηκαν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
102 του π.δ, 611/1977, όπως ισχύουν μετά την αντικατά¬ 
στασή τους με το άρθρο 61 του ν. 1943/1991, αλλά ούτε 
και αυτές της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2085/1992, ό¬ 
πως συμπληρώθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 
2116/1993 βάσει των οποίων μπορούσε να χορηγηθεί ά¬ 
δεια μέχρι την 31 Μαρτίου 1993. 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Με την 1/1994 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Φθιώτιδας επιστράφη- 
καν αθεώρητα τα 77 και 78/1993 χρηματικά εντάλματα 
του Ταμείου προστασίας ελαιοπαραγωγής, οικονομικού 
έτους 1993, συνολικού ποσού 5.653.864 δραχμών, που α¬ 
φορούσαν στην καταβολή επιδόματος αδείας και αποζη¬ 
μίωσης αδείας του έτους 1993 καθώς και αποδοχών μη¬ 
νάς Νοεμβρίου 1993 γιατί α) το επίδομα και η αποζημίωση 
αδείας των ωρομίσθιων υπαλλήλων δεν υπολογίστηκε βά¬ 
σει των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν (ΧΕ 
77/1993), των δε μισθοδοτουμένων κατά το ν. 1505/1984 
δεν υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 αυτού (ΧΕ 
78/1993 δραχμών 2.614.940) και β) το τέλος χαρτοσήμου, 
στο επίδομα και στην αποζημίωση αδείας, δεν υπολογί¬ 
στηκε σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 παρ. 18 του 
Κώδικα των νόμων Τελών Χαρτοσήμου. Τα ενταλθέντα 
ποσά μειώθηκαν συνολικά κατά το ποσό των 1.205.605 
δραχμών. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Κατά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του ειδι¬ 
κού Λογαριασμού Διαχείρισης Κρατικής 
Σποροπαραγωγής, οικονομικού έτους 1982, διαπιστώθη¬ 
κε ότι δεν έχουν υποβληθεί χρηματικά εντάλματα συνολι¬ 
κού ποσού δραχμών 8.424.066. Για την τακτοποίηση των 
διαπιστώσεων του ελέγχου εκδόθηκε το 4/16267/411/26- 
8-1993 Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων, το οποίο παρα¬ 
μένει ανεκτέλεστο. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
. ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Υ. ΠΕ.ΧΩ.Δ. Ε.) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Ανάθεση έργων με μεγάλη έκπτωση 
Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις ανάθεσης έργων με υψηλά 
ποσοστά εκπτώσεων. 

Ειδικότερα: Το έργο: “Κατασκευή της οδού Νυμφαίου α- 
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πό οδό θηβών έως Αλφειού και σύνδεση της με την 
Θηβών", προϋπολογισμού δραχμών 600.000.000, ανατέ¬ 
θηκε με έκπτωση 67,8%. Το έργο: "Ανισόπεδος κόμβος 
Ασπροπύργου”, προϋπολογισμού δραχμών 900.000.000, 
ανοττέθηκε με έκπτωση 63.06%. Το έργο: “Ηλεκτροφωτι- 
σμός της Δοτικής Περιφερ/κής Λεωφόρου Αιγάλεω από 
ΧΘ2+910 μέχρι ΧΘ9+800", προϋπολογισμού δραχμών 
100.000.000, ανατέθηκε με έκπτωση 60,10%. Το έργο: “Γ’ 
φάσή νέου μείζονος λιμένος Καβάλας”, προϋπολογισμού 
δραχμών 1.100.000.000, ανατέθηκε με έκπτωση 71,4%. 

Λοιπές παρατηρήσεις στην εκτέλεση δημοσίων έργων 
Διαπιστώθηκαν παρατάσεις των συμβατικών προθε¬ 
σμιών περάτωσης των έργων.καθώς και συχνές αναθεω¬ 
ρήσεις τιμών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες πε¬ 
ριπτώσεις παράτασης προθεσμιών και επιβαρύνσεις των 
έργων λόγω αναθεώρησης τιμών: 

Στο έργο: “Λιμενικά έργα Κύμης Εύβοιας”, προϋπολογι¬ 
σμού δραχμών 400.000.000, συμβατικού ποσού 
233.550.498 δραχμών, η προθεσμία περαιώσεώς του που 
έληγε την 31.12.1985, με δέκα έξι (16) διαδοχικές αποφά¬ 
σεις παρστάθηκε μέχρι 31.12.1993, το δε συμβσπκό ποσό 
με δεκαπέντε (15) Συγκριτικούς Πίνακες ανήλθε σε δραχ¬ 
μές 756.194.000, ήτοι αύξηση της συμβατικής αξίας κατά 
224,7%. Το ποσό αναθεώρησης με την παράταση περαί- 
ωσής του ανήλθε σε 275.234.941 δραχμές. 

Στο έργο: “Λιμάνι Κύμης Εύβοιας (Ολοκλήρωση 
Έργου)", προϋπολογισμού δραχμών 170.000.000, συμ¬ 
βατικού ποσού 84.898.857 δραχμών, η προθεσμία περαι¬ 
ώσεώς του, που έληγε στις 24-6-1992 παρατάθηκε μέχρι 
24-12-1993. Το ποσό αναθεώρησης με την παράταση πε- 
ραίωσής του ανήλθε σε 9.011.050 δραχμές. Με τέσσερις 
(4) Συγκριτικούς πίνακες το συμβατικό ποσό ανήλθε σε 
150.000.000 δραχμές, ήτοι αύξηση της συμβατικής αξίας 
κατά 76,68%. 

Αποζημιώσεις 

Με την 54/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ηλείας, επιστράφηκαν 
αθεώρητα τα 381 και 6398/1993 χρηματικά εντάλματα, 
της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Νομό Ηλείας, 
που αφορούσαν καταβολή αποζημίωσης 504.000 δραχ¬ 
μών στους ιδιώτες μέλη της Εππροπής αρχαεκτονικού ε¬ 
λέγχου και του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και 
Περιβάλλοντος, γιατο χρονικό διάστημα από 1.1.1991 μέ¬ 
χρι 31.12.1 993, με την αιτιολογία ότι δεν εκδόθηκε η κοινή 
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (ΥΠΕΧΩΔΕ) και του 
Υπουργού των Οικονομικών που θα καθόριζε το ύψος της 
παραπάνω αποζημίωσης (βλ. άρθρο 3 ν. 1160/1981 και 
π.δ. 492/1984 ΦΕΚ 175 Α’), δεδομένου ότιη προβλεπόμε- 
νη απότοτελευταίοεδάφιοτηςπαρ.3του άρθρου 18του 
ν. 1505/1984 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών 
καθορίζει απλώξ το ανώτατο επιτρεπτό όριο της αποζη¬ 
μίωσης αυτής. Τα χρηματικά αυτά εντάλματα δεν επανυ- 
ποβλήθηκαν για θεώρηση. 

Διάφορες δαπάνες 

Με την 5/1994 πράξη το IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκε μη θεωρητέο το 34/1993 χρηματικό έ¬ 
νταλμα πληρωμής της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων 
Ν. Λέσβου, που αφορούσε καταβολή τόκων υπερημερίας 
(δραχ. 839.027) σε εργολήπτη δημοσίων έργων, λόγω κα¬ 
θυστέρησης εξόφλησης απαιτήσεώς του από εκτέλεση 


έργου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, με την αι¬ 
τιολογία ότι εκκαθαριζόταν κατά παράβαση της διάταξης 
του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α, 23), όπως 
ισχύει μετά την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου 
της με τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 
Α’, 70), σύμφωνα με τις οποίες τόκοι υπερημερίας οφεί¬ 
λονται μετά πάροδο διμήνου απάτην υποβολή απότονα- 
νάδοχο του λογαριασμού για έγκριση στη διευθύνουσα υ¬ 
πηρεσία και όχι για προγενέστερο χρόνο. 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Ε.) 
Προληπτικός Έλεγχος 

Καθυστέρηση στην έγκριση του προϋπολογισμού 
Ο προϋπολογισμός του ΤΕΕ, Τμήματος Δυτικής Κρήτης, 
εγκρίθηκε στις 28.7.1993 και του Τμήματος Κεντρικής 
Μακεδονίας στις 6.7.1993 με συνέπεια να δημιουργηθούν 
σοβαρά λειτουργικά προβλήματα μετά την εξάντληση 
των ποσοστών των πιστώσεων του προηγουμένου έτους. 

Αδιάθετες πιστώσεις 

Οι πιστώσεις επτά (7) ΚΑΕ (2499α, 9361α, 9361, 9561, 
9762, 9852 και 9910) που αφορούσαν επιχορήγηση στη 
Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, επιστημο¬ 
νικές μελέτες και έρευνες προγράμματος (ΥΧΟΠ), σύντα¬ 
ξη τεχνικών οδηγιών ΥΔΕ, επιστημονικές μελέτες και έ¬ 
ρευνες για εκτέλεση έργων, αγορά μετοχών, πρόγραμμα 
ΙΙΡΕ, αντίστοιχα, συνολικού ποσού 72 000.000 δραχμών, 
παρέμειναν ατο σύνολό τους αδιάθετες. Από τις πιστώ¬ 
σεις δώδεκα (12) ΚΑΕ (261, 845, 863, 1381, 1731, 2651, 
7111,7127,9769,9929,9911 και 9912) που αφορούσαν α¬ 
ποζημίωση για υπερωριακή εργασία, δαπάνες καθαρι¬ 
σμού γραφείων, συντήρηση και επισκευή κτιρίων, προμή¬ 
θεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προμήθεια 
φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, βραβεία και βοη¬ 
θήματα, προμήθεια επίπλων, προμήθεια μηχανημάτων, ε¬ 
πιστημονικές μελέτες και έρευνες, προγράμματα ΕΟΚ, 
πρόγραμμα ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ, ΕΥΠΟΡΟΠΜ, συνολικού πο¬ 
σού δραχμών 185.300.000 παρέμεινε αδιάθετο ποσό 
134.918.601 δραχμών. Από την πίστωση που αφορούσε 
πληρωμές για σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης α¬ 
πό ΕΟΚ ποσού 84.677.929 δραχμών του ΤΕΕ Τμήματος 
Ηπείρου, παρέμεινε αδιάθετο ποσό 63,644.568 δραχμών. 

Αποζημιώσεις 

Μετην 7/1993 πράξη του 6 ου Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 1283 
και 1284/1993 χρηματικά εντάλματα, συνολικού ποοού 
δραχμών 1.254.190, που αφορούσαν πληρωμή αμοιβής 
λόγω συμμετοχής δύο μηχανικών στην προβλεπόμενη α¬ 
πό το άρθρο 52 παρ. 2του π.δ. 715/79 Επιτροπή (Αγοράς 
ακινήτου), που συστήθηκε με τις 2689/27.8.1992 και 
3158/8.10.1992 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής 
(Δ.Ε.), για την εκτίμηση του προς αγορά ακινήτου στην 
Καβάλα, γιατί δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αμοι¬ 
βή για τα μέλη της συγκεκριμένης Επιτροπής Τα χρημα¬ 
τικά εντάλματα δεν επανυποβλήθηκαν για θεώρηση. 

Με την 5/1993 πράξη του ίδιου Κλιμακίου επιστράφηκε α¬ 
θεώρητο το 1055/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, 
ποσού δραχμών 1.424.710, για αποζημίωση σε τέως υ¬ 
πάλληλο, λόγω συνταξιοδότησής του, σύμφωνα με τη 
διάταξη της παρ. 8 άρθρου 4 ν. 2081/1992: Και τούτο διό- 


/ 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3227 


τι οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στο Τε- 
χνικό Επιμελητήριο. Το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα δεν 
επανυποβλήθηκε για θεώρηση. 

Διάφορες δαπάνες 

Με τις 29 και 36/1993 πράξεις του 6ου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 7656 και 8050/1993 
χρηματικά εντάλματα, δαπάνης δραχμών 1.416.590, για 
προμήθεια φωτογραφιών που λήφθηκαν σε διάφορες εκ¬ 
δηλώσεις του ΤΕΕ, με την αιτιολογία ότι η δαπάνη δεν 
προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί λει¬ 
τουργικές ανάγκες του ούτε συμβάλλει στην εκπλήρωση 
των σκοπών του. Τα χρηματικά εντάλματα δεν επανυπο- 
βλήθηκαν για θεώρηση. Για τον ίδιο λόγο επιστράφηκαν 
αθεώρητα τα 7811 και 7615/1993 χρηματικά εντάλματα 
πλήρωμήςτου ΤΕΕ, συνολικού ποσού δραχμών 1.490.600 
(πράξεις επιστροφής 30 και 34/1993 αντίστοιχα). 

Με τις 9 και 13/1993 πράξεις του 6ου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 1079, 1080, 1082, 
1094,2490,2492 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, συνο¬ 
λικού ποσού 2.322.442 δραχμών, που αφορούσαν δαπά¬ 
νες μελών της Διοικούσης Επιτροπής και μελών του Επι¬ 
μελητηρίου, που πήραν μέρος σε διεθνείς συναντήσεις, 
στο εξωτερικό, με την αιτιολογία ότι οι μετακινήσεις τους 
πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη έγκριση του 
αρμόδιου Υπουργού (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), κατά παράβαση της 
διάταξης του άρθρου 13 παρ. 1 ν. 1256/1982, όπως αυτή 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 ν. 1288/1982 και ανπκα- 
ταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 ν. 1400/1983 και 
της 3147/6-10-1982 πράξης της Τριμελούς εξ Υπουργών 
Επιτροπής που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της διάτα¬ 
ξης αυτής. Τα χρηματικά εντάλματα δεν επανυποβλήθη- 
καν για θεώρηση. 

Με την 37/1993 πράξη του ιδίου Κλιμακίου επιστράφηκε 
αθεώρητο το 7721/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
δραχμών 6.565.869, την έκδοση του δίτομου λεξικού γε¬ 
ωτεχνικών και μεταλλευτικών όρων, με την αιτιολογία ότι 
η συμβατική τιμή αυξήθηκε, με δύο αλλεπάλληλες ανα¬ 
προσαρμογές, κατά 100%, χωρίς να περιλαμβάνεται ό¬ 
ρος αναπροσαρμογής στη σχετική διακήρυξη ή στην από 
19-2-1986 σχετική σύμβαση, και χωρίς να προβλέπεται α¬ 
πό τις διατάξεις του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α), με βάση 
τις οποίες διενεργήθηκε ο διαγωνισμός. Το χρηματικό έ¬ 
νταλμα δεν επανυποβλήθηκε για θεώρηση. 

Με την 7/1993 πράξη του αρμοδίου Μονομελούς Κλιμα¬ 
κίου επιστράφηκε αθεώρητο το 33/1993 χρηματικό έ¬ 
νταλμα πληρωμής του ΤΕΕ, Τμήματος Θράκης, που αφο¬ 
ρούσε πληρωμή δαπάνης τηλεφωνικών τελών στον ΟΤΕ, 
με την αιτιολογία ότι το ποσό αυτό είχε ήδη πληρωθεί με 
το 415/1992 χρηματικό ένταλμα, ύστερα από νόμιμη θεώ¬ 
ρησή του. 

Για την ίδια αιτία επιστράφηκαν αθεώρητα τα 288- 
290/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής (πράξη 
29/1993 του ίδιου Μονομελούς Κλιμακίου). 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Τ.Ε.Ο.) 

Αδιάθετες Πιστώσεις 

Από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου που 
αφορο ύσαν "Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων 
γενικά, προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και μετεωρολογι¬ 
κού υλικού, λοιπές προμήθειες, επιχορηγήσεις σε Νο¬ 
μαρχιακά Ταμεία και συγκοινωνιακά έργα, αποζημίωση ι¬ 
διοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέ¬ 


λεση έργων οδοποιίας, λοιπές ανεγέρσεις”, συνολικού 
ποσού δραχμών 4.085.000.000, παρέμεινε αδιάθετο το 
ποσό των 2.918.233.426 δραχμών. 

Εκτέλεση έργων-Ανάθεση Έργων με μεγάλη έκπτωση 

Το έργο: “Διαπλάτυνσητης ΕΟ Σερρών-Σιδηροκάστρου- 
Προμαχώνα από τον Κόμβο Λευκώνα μέχρι το 2ο κόμβο 
Σιδηροκάστρου επί μήκους 20 χιλιομέτρων”, προϋπολο¬ 
γισμού 1.200.000.000 δραχμών, ανατέθηκε με έκπτωση 
78.02%. 

Το έργο: “Ευρεία παράκαμψη Πάτρας τμήμα Κ5-Κ6 
Γλαύκος-Οβριά”, προϋπολογισμού 1.300.000.000 δραχ¬ 
μών, ανατέθηκε με έκπτωση 73.05%, Το έργο: “Εργασίες 
Νέων οδών σύνδεσης της ΕΟ με το λιμάνι της Πάτρας”, 
προϋπολογισμού 100.000.000 δραχμών, ανατέθηκε με 
έκπτωση 76,574%. 

Το έργο: “Βελτίωση της οδού Ιωαννίνων-Καλπακίου-Κα- 
καβιάς (Β' εργολαβία)”, προϋπολογισμού 5.000.000.000 
δραχμών, ανατέθηκε με έκπτωση 75,7%, Το έργο: “Βελ¬ 
τίωση οδού Γομάτι-Ιερισσός στο τμήμα από χθ3+71838 
μέχρι χθ5+523,38”, προϋπολογισμού 550.000.000 δραχ¬ 
μών, ανατέθηκε με έκπτωση 74,37%. 

Τ ο έργο: “Διαμόρφωση κόμβων και μεθοριακός Σταθμός 
Κακαβιάς”, προϋπολογισμού 500.000.000 δραχμών, ανα¬ 
τέθηκε με έκπτωση 72,45%, Το έργο: “Συμπληρωματικές 
εργασίες ΕΟ Σερρών-Δράμας από χθ3+000 έως 
χθ22+000\ προϋπολογισμού 350.000.000 δραχμών, α¬ 
νατέθηκε με έκπτωση 70%. 

Το έργο: “Κατασκευή ΝΕΟ Τρίπολης, Καλαμάτας Τμήμα 
Παραδείσια-Τσάκωνα από χθ12+400 έως χθ 15+700 
Αριθ. Έργ. 9071544 ΔΕ”, προϋπολογισμού 2.000.000.000 
δραχμών, ανατέθηκε με έκπτωση 72,65%. 

Υπερβάσεις συμβατικής αξίας-Συνεχείς παρατάσεις 
προθεσμιών 

Στα έργα: α) “Κατασκευή Αυτ/δρομου Νεμέας-Τρίπολης, 
τμήμα Βελανιδιά Αρτεμίσιο”, προϋπολογισμού 
4000.000.000 δραχμών, συμβατικού ποσού 
2.138.723.883 δραχμών, η προθεσμία περαιώσεως του 
έργου, που έληγε στις 31.10.1988, παρατάθηκε μέχρι 
20.5.1993. Με 9 συγκριτικούς πίνακες το συμβατικό ποσό 
ανήλθε σε 14.694.721.777 δραχμές, ήτοι ποσοστό υπέρ¬ 
βασης του συμβατικού ποσού κατά 587% και του προϋ¬ 
πολογισμού του έργου 267,36%. β) “Αυτοκινητόδρομος 
Αθηνών-Κορίνθου, τμήμα Κακιά Σκάλα-Ισθμός από χλ. 
52+930 μέχρι χιλ. 56+264", προϋπολογισμού 
730.000.000 δραχμών, συμβατικού ποσού 462.474.375 
δραχμών, με 6 συγκριτικούς πίνακες, το συμβατικό ποσό 
ανήλθε σε 2.302.844.086 δραχμές, ήτοι ποσοστό υπέρ¬ 
βασης του συμβατικού ποσού 398% και του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου 215,45%. γ) “Κατασκευή Αυτ/δρομου 
Αθήνας-Λαμίας, τμήμα ΑΚ Οινοφΰτων-ΑΚ Σχηματαρίου”, 
προϋπολογισμού 2.630.000.000 δραχμών, συμβατικού 
ποσού 1.341.734 584 δραχμών, η προθεσμία περαιώσε¬ 
ως του έργου, που έληγε στις 31.10.1987, παρατάθηκε 
μέχρι 31.12.1992. Με 9 συγκριτικούς πίνακες το συμβατι¬ 
κό ποσό ανήλθε σε 5.675.149.574 δραχμές, ήτοι ποσοστό 
υπέρβαση του συμβατικού ποσού 322,98% και του προϋ¬ 
πολογισμού του έργου 115,78%. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Αδιάθετες πιστώσεις 

Από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού: Υπό ΚΑΕ 9362 
“Μελέτες και Έρευνες”, ποσού δραχμών 100.000.000, 
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παρέμεινε αδιάθετο ποσό δραχμών 82.480.741 Υπό ΚΑΕ 
9378 "Εκτέλεση εξυγιαντικών Έργων", ποσού δραχμών 
507.360.162, παρέμεινε αδιάθετο ποσό δραχμών 
497 985.162. Υπό ΚΑΕ 9491 “δαπάνες διαφημίσεων” πο¬ 
σού δραχμών 15.000.000, παρέμεινε αδιάθετο ολόκληρο 
το ποσό. Υπό ΚΑΕ 9916 “Μελέτες έρευνες και πειραματι¬ 
κές εργασίες” και 9917 “Εκτέλεση και συντήρηση 
Έργων”, συνολικού ποσού δραχμών 1.350.255.285, πα- 
ρέμεινε αδιάθετο ποσό 914.778.312 δραχμών. 

Καθυστέρηση στην έγκριση του προϋπολογισμού 
Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού, οικονομικού έτους 
1993, εγκρίθηκε στις 6 Ιουλίου 1993, κατά παράβαση των 
διατάξεων του άρ θρο υ 4 του ν. δ. 496/1974. 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) 

Αδιάθετες πιστώσεις 

Από τις γραμμένες στον προϋπολογισμό, οικονομικού έ¬ 
τους 1993, πιστώσεις πέντε (5) Κ.Α.Ε. (0412, 0419, 
2279,9719 και 9779) που αφορούσαν “Αμοιβές τεχνικών 
πού εκτελού ν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύ¬ 
θερου επαγγελματίαΥ Αμοιβές λοιπών με την ιδιότητα ε¬ 
λευθέρου επαγγελματία”, “Επιχορηγήσεις και συνδρο¬ 
μές για εκτέλεση και συντήρηση έργων”, “Αποζημιώσεις 
απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς” και "Εκτέλεση 
έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά”, συνολικού ποσού 
δραχμών 9.485.000.000, παρέμεινε αδιάθετο ποσό 
5.763.275.926 δραχμών. 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ {Ε.Τ.Μ.Ο.Α.) 

Αδιάθετες πιστώσεις 

Από τις γραμμένες στον προϋπολογισμό, οικονομικού έ¬ 
τους 1993, πιστώσεις τριών (3) Κ.Α.Ε. (0631, 9381α και 
9429) που αφορούσαν “Βοηθήματα εφάπαξ”, 
"Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων” και “Λοιπές δαπά¬ 
νες”, συνολικού ποσού δραχμών 445.168.495, παρέμεινε 
αδιάθετο ποσό 248.647.773 δραχμών. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με τα Πρακτικά της 14ης Συν. της 16.3.1993 το I Τμήμα 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε μη θεωρητέοτο 2/1993 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Οργανισμού, που α¬ 
φορούσε καταβολή αποζημίωσης για μη λήψη κανονικής 
αδείας υπαλλήλων ειδικών θέσεων με την αιτιολογία ότι α¬ 
πό τις διατάξειςτων άρθρων 102τουπ.δ. 611/1977,61 του 
ν. 1943/1991 και 13 του ν. 2085/1992, δεν προβλέπεται η 
καταβολή τέτοιας αποζημίωσης στο προσωπικό αυτό. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αδιάθετες πιστώσεις 

Από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εργασίας που αφορούσαν έξοδα μετάθεσης, απόσπα¬ 
σης, μετακίνησης υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο 
εσωτερικό ή εξωτερικό, μισθώματα κτιρίων, αμοιβές συμ- 
βασιούχων έργου, δαπάνες Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
κάλυψης ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών, συ¬ 
νολικού ποσού 200.121.000 δραχμών παρέμεινε αδιάθε¬ 
το ποσό 120.731.514 δραχμών. 


ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) 

Αδιάθετες πιστώσεις 

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εξόδων του 
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, (οι¬ 
κονομικού έτους 1993), έγινε υπερεκτίμηση των δαπα¬ 
νών, με αποτέλεσμα να εγγράφουν σ' αυτόν αυξημένες 
πιστώσεις, οι οποίες έμειναν αδιάθετες στο σύνολό τους 
ή διατέθηκε μόνο μικρό μέρος τους. 

Ειδικότερα: α) Οι πιστώσεις έξι (6) ΚΑΕ (0850, 1292, 
1294, 1295, 26596 και 9741) συνολικού ύψους 
2.135.746.000 δραχμών, παρέμειναν στο σύνολό τους α¬ 
διάθετες και β)Από τις πιστώσεις δέκα (10) ΚΑΕ (0842, 
0851,0856, 2669,9332,9743,9746,9749,9762 και 9732), 
συνολικού ποσού 7.836 620.000 δραχμών παρέμεινε α¬ 
διάθετο ποσό δραχμών 4.678.883.178 (ποσοστό 60%). 

Οι πιστώσεις τεσσάρων (4) ΚΑΕ του ΟΑΕΔ 
(Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου) που αφορούσαν διάφορα 
επιδόματα, ποσού 105.000 000 δραχμών, παρέμειναν εξ 
ολοκλήρου αδιάθετες. 

Από τις πιστώσεις δέκα (10) ΚΑΕ (Περιφερειακή Δ/νση 
Θεσσαλίας), που αφορούσαν λειτουργικές δαπάνες, πο¬ 
σού 44.500.000 δραχμών, παρέμεινε αδιάθετο ποσό 
42.915.862 δραχμών. 

Αποδοχές (μισθαί-επιδόματα) -αποζημιώσεις 
Με τις 14και 15/1993 πράξεις του 21ου Μονομελούς Κλι¬ 
μακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώ¬ 
ρητα τα 612, 613 και 614/1993 χρηματικά εντάλματα του 
ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση Αττικής και Νήσων), συνολι¬ 
κού ποσού 1.576.851 δραχμών, που αφορούσαν καταβο¬ 
λή υπερωριακής αποζημίωσης στο εκπαιδευτικό προσω¬ 
πικό του Οργανισμού. Και αι/τό γιατί οι διατάξεις του άρ¬ 
θρου 17 του ν. 1505/1984, με βάση τις οποίες 
εκκαθαρίστηκε η σχετική δαπάνη, δεν έχουν εφαρμογή 
στο εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαί¬ 
δευσης, στο οποίο ανήκουν και οι φερόμενοι ως δικαιού¬ 
χοι των εν λόγω ενταλμάτων. 

Για τον ίδιο λόγο, με πράξεις των αρμοδίων Μονομελών 
Κλιμακίωντου Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθε¬ 
ώρητα τα χρηματικά εντάλματα: 219/1993 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας (πράξη 
39/1993), 129/1993 Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πελοπόννησου (πράξη 46/1993), 465/1993 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας (πράξη 18/1993) 
και310/1993 Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μα¬ 
κεδονίας-Θράκης (πράξη 31/1993), συνολικού ποσού 
3.917.867 δραχμών. 

Με την 74/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκπκού Συνεδρίου στο Νομό Ιωαννίνων, επιστράφη- 
καν αθεώρητα τα 331, 332, 333, 338, 339, 340 και 
341/1993 χρηματικά εντάλματα του ΟΑΕΔ 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου, με την αιτιολογία ό¬ 
τι ποσό δραχμών 538.062 της εντελλόμενης με αυτά προς 
πληρωμή δαπάνης αφορούσε αποζημίωση για υπερωρια- 
κή εργασία προσωπικού του Οργανισμού, η οποία παρα¬ 
σχέθηκε παρανόμως, προτού εκδοθεί η σχετική εγκριτική 
της απασχόλησης απόφαση του Υπουργού Εργασίας .δε¬ 
δομένου ότι η τελευταία, ελλείψει σχετικής πρόβλεψης 
στο νόμο, κατεξουσιοδότησητου οποίου εκδόθηκε, δεν έ¬ 
χει αναδρομική ισχύ. 

Με την 17/1994 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Θεσσαλονίκης επιστρά- 
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φηκε αθεώρητο το 1184/1993 χρηματικό ένταλμα του 
ΟΑΕΔ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας με την αι¬ 
τιολογία ότι μη νόμιμα εντελλόταν δαπάνη ποσού δραχ¬ 
μών 3.104.571 που αφορούσεκαταβολή διφοράς αποδο¬ 
χών λόγω αυξήσεως του χρονοεπιδόματος, για το χρονι¬ 
κό διάστημα από 11.9.1988 μέχρι 30.11.1992, αφού ο 
φερόμενος ως δικαιούχος του άνω χρηματικού εντάλμα¬ 
τος υπάλληλος υπέβαλε τα σχετικά δικαιολογητικά για α¬ 
ναγνώριση της προϋπηρεσίας του στην Τσεχοσλοβακία 
και τον επανακαθορισμό του χρονοεπιδόματος του την 
1.12.1992 (παρ. 5του άρθρου 16του ν. 2129/1993) 

Προμήθειες - Εργασίες 

Με την 34/1994 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκε μη νόμιμη η δαπάνη του 2744/1993 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής, ποσού 10.974.000 
δραχμών, που αφορούσε αμοιβή εταιρίας για την παρα¬ 
γωγή βιντεοκασσέτας, ενημερωτικής ευρωβουλευτών 
και αξιωματοΰχων των διαρθρωτικών Ταμείων της Κοινό¬ 
τητας σε θέματα σωστής λειτουργίας εκπαιδευτικών μο¬ 
νάδων, πριμοδοτούμενων απότηνΕΟΚ, και αυτό γιατί η α¬ 
νάθεση του σχετικού έργου έγινε παράνομα σε εταιρία 
που δεν ήταν μειοδότρια, χωρίς προηγούμενη απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Ο.Σ.Α.Ε.) 

Αδιάθετες πιστώσεις 

Από τις πιστώσεις δώδεκα (12) Κ.Α.Ε. του προϋπολογι¬ 
σμού, οικονομικού έτους 1993,, που αφορούσαν ταχυ¬ 
δρομικά τέλη, χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα, 
προμήθεια υγρών καυσίμων, προμήθειες φωτοαντιγρα¬ 
φικών μηχανημάτων, αγορά κατοικιών κ.λπ. συνολικού 
ποσού 38.921.000.000 δραχμών, παρέμεινε αδιάθετο πο¬ 
σό 24.769.866.984 δραχμών. 

Συμβούλια-Επιτροπές 

Με την 40/1994 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκαν μη θεωρητέατα 2958 και 2959/1993 
χρηματικά εντάλματα του Οργανισμού, που αφορούσαν 
πληρωμή αμοιβής στα μέλη Επιτροπής επιλογής ωρομι¬ 
σθίου προσωπικού. Και αυτό γιατί η αμοιβή αυτή παρανό- 
μως εκκαθαριζόταν βάσει της 2003350/1177/0022/17-1- 
1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη¬ 
σης και Οικονομικών (που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση 
του άρθρου 20 του ν. 1947/1991). 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

Προμήθειες-Εργασίες 

Με την 177/1993 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 109 και 110/1993 
χρηματικά εντάλματα της Εργατικής Εστίας (Τοπικής 
Υπηρεσίας Σερρών), συνολικού ποσού 5.585.900 δραχ¬ 
μών, που αφορούσαν δαπάνη μίσθωσης λεωφορείων για 
την πραγματοποίηση του εκδρομικού προγράμματος έ¬ 
τους 1993, με την αιτιολογία ότι ο σχετικός δημόσιος μει¬ 
οδοτικός διαγωνισμός διεξήχθη κατά παράβαση των δια¬ 
τάξεων του π.δ. 173/1990 {Μη δημοσίευση της διακηρύ- 
ξεως σε δύο οικονομικές εφημερίδες, μη αποστολή στα 
διάφορα οικονομικά Επιμελητήρια και στον ΕΟΜΜΕΧ, κα¬ 
κή συγκρότηση από τρία και όχι από πέντε μέλη της Επι¬ 
τροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνι¬ 
σμού). 


ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Με την 20/1994 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκε ότι δαπάνη ποσού 1.200.000 δραχ¬ 
μών, που αφορούσε προμήθεια 200 αντιτύπων του βιβλί¬ 
ου “ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ”, εντελλόμενη προς 
πληρωμή με το 37/1993 χρηματικό ένταλμα, ήταν μη νόμι¬ 
μη και αυτό γιατί η προαναφερόμενη προμήθεια ούτε από 
συγκεκριμένη διάταξη νόμου προβλεπόταν ούτε τους 
σκοπούς και τις λειτουργικές ανάγκες του Συμβουλίου ε¬ 
ξυπηρετούσε, ενόψει και του περιεχομένου του αγοραζό¬ 
μενου βιβλίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ 

Με την 41/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκπκού Συνεδρίου στο Νομό Μαγνησίας επιστράφη- 
κε αθεώρητο το 14/1993 χρηματικό ένταλμα, ποσού 
δραχμών 400.000 του Κεφαλαίου Αποζημίωσης 
Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Ξηράς Βόλου που αφορούσε 
την πληρωμή αποζη μίωσης σε ιδιώτη για την παρασχεθεί- 
σα εργασία τήρησης των λογιστικών βιβλίων του ΚΑΦ κα¬ 
τά το οικονομικό έτος 1993, με την αιτιολογία ότι δεν ε- 
πληρούντοοιαπότοάρθρο 15τουν. 1735/87τασσόμενες 
προϋποθέσεις, αφού η εργασία αυτή αναγόταν στα κύρια 
καθήκοντα του προσωπικού του κλάδου Διοικητικού 
Λογιστικού του ΚΑΦ. Για τους ίδιους λόγους επιστράφηκε 
αθεώρητο το 5/1993 χρηματικό ένταλμα του ΚΑΦΕ Καβά¬ 
λας. ποσού δραχμών600.000 (πράξη 26/1993). 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Προληπτικός Έλεγχος 

Παρατηρήσεις επί του προϋπολογίομού-Αδιάθετες πι¬ 
στώσεις 

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 1993 που αφο¬ 
ρά το Υπουργείο αυτό (Κωδ. αριθ. φορέα 39) η πίστωση 
του ΚΑΕ (0813) που αφορούσε “Μισθώματα κτιρίων”, πο¬ 
σού δραχμών 9.600.000, με ποσοστό διαθέσεως 100%, 
παρέμεινε αδιάθετη στο σύνολό της. 

Αποδοχές 

Με την 11/1993 πράξη του 16ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκε αθεώρητο το 
1796/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής της ΥΕΕ στο 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, που αφορούσε 
καταβολή αποδοχών, μηνάς Ιουνίου 1993 σε ωρομίσθιο 
προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 
Και αυτό γιατί η αμοιβή μιάς από τις φερόμενες ως δικαι¬ 
ούχους είχε υπολογιστεί εσφαλμένα από τη χορήγηση σ’ 
αυτήν ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου και αυξημένου 
επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, με βάση προϋπηρεσία 
της στον ιδιωτικό τομέα, κατά παράβαση του άρθρου 16 
παρ. ιγ’ του ν. 1505/1984, όπως ανπκαταστάθηκε με το 
άρθρο6παρ. Ιτουν. 1810/1988. Το χρηματικό ένταλμα α- 
ντικαταστάθηκε με το 1912/1993 όμοιο, με μειωμένο το ε- 
ντελλόμενσ προς πληρωμή ποσό και ακολούθως, θεωρή-. 
θηκε. 

Αποσπάσεις 

Με την 32/1993 πράξη του ιδίου Μονομελούς Κλιμακίου 
επιστράφηκαν αθεώρητα τα 4645, 4646 και 4647, οικονο- 
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μικού έτους 1993, χρηματικά εντάλματα πληρωμής της 
Υπηρεσίας Εντελλόμενων Εξόδων στο Υπουργείο Μετα¬ 
φορών και Επικοινωνιών, συνολικού ποσού δραχμών 
1.810.875 που αφορούσαν αμοιβή για υπερωριακή εργα¬ 
σία κατά τις νυκτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες μη¬ 
νών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 1993 σε υπαλλήλους που υ¬ 
πηρετούν στα πολιτικά Γραφεία του Υπουργού, 
Υφυπουργού και Γενικών Γραμματέων του παραπάνω 
Υπουργείου, γιατί μέρος της εντελλόμενης προς πληρω¬ 
μή δαπάνης δεν είναι νόμιμο, δεδομένου ότι οι αποσπά¬ 
σεις, μετακινήσεις και μεταθέσεις στα πολιτικά Γραφεία 
έξι {6} εκ των φερομένων ως δικαιούχων των χρηματικών 
αυτών ενταλμάτων δεν έγιναν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, οι οποίες ρυθμίζουν ει¬ 
δικά τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων αυτών. Σε αντικα¬ 
τάσταση των χρηματικών αυτών ενταλμάτων εκδόθηκαν 
τα 5172, 5173/1993 και 473,474/1994 όμοια με μειωμένο 
το εντελλόμενο ποσό, τα οποία και θεωρήθηκαν. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Αποδοχές-Αποζημιώσεις 

Η Υπηρεσία Εντελλαμένων Εξόδων στο Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας εξέδωσε τα χρηματικά εντάλματα 
821 και 903/1993, με τα οποία εντελλόταν η πληρωμή (εις 
βάρος του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης) ποσού 
δραχμών 1.950.318 (συνολικά) σε εκπαιδευτικούς λει¬ 
τουργούς, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Ανω- 
τέρων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου και 
Σύρου, ως αποζημίωση τούτων για πρόσθετη απασχόλη¬ 
ση στην εκπαιδευτική διαδικασία Α' διδακτικής περιόδου 
(από 1 10-31.12.1992), χωρίς αυτό να προβλέπεται από 
τις κείμενες διατάξεις. Τα χρηματικά εντάλματα κρίθηκαν 
μη θεωρητέα με την 375/1993 πράξη του I Τμήματος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Αδιάθετες πιστώσεις 

Οι πιστώσεις τριών (3) ΚΑΕ (431,6121 και 6111) που α¬ 
φορούσαν “Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, χρεωλύ- 
σια δανείων εσωτερικού και τόκους δανείων εσωτερι¬ 
κού", συνολικού ποσού 120.801.989.000 δραχμών, έμει¬ 
ναν αδιάθετες στο σύνολό τους. 

Αποζημιώσεις 

Με την 39/1993 πράξη του 18ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιοτράφηκε αθεώρητο το 
2044/1993 χρηματικό ένταλμα του Ταμείου, με την αιτιο¬ 
λογία ότι μη νόμιμα εντελλόταν να πληρωθεί ποσό δραχ¬ 
μών 973.605 ως αποζημίωση του άρθρου 49 του ν. 
993/1979 σε πρώην θυρωρό του ακινήτου που στεγάζο¬ 
νται υπηρεσίες του ΝΑΤ, ο οποίος δεν συνδεόταν με σχέ¬ 
ση εργασίας με το Ταμείο. 

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 

Αδιάθετες πιστώσεις 

Οι πιστώσεις τριών (3) ΚΑΕ (687β, 1313 και 2499) που α¬ 
φορούσαν “έξοδα μετακινουμένων ασθενών, προμήθεια 
ορθοπεδικών, προσθετικών και υλικών αναπήρων και λοι¬ 
πές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη 


σκοπούς”, συνολικού ποσού 265.000.000 δραχμών, έμει¬ 
ναν εξ ολοκλήρου αδιάθετες. 

Αποζημιώσεις 

Με την 105/1993 πράξη του 18ο υ Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιοτράφηκε αθεώρητο το 
1182/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, δραχμών 
2.507.000, ως εφάπαξ βοήθημα του ν. 103/1975, γιστίείχε 
εκδοθεί στο όνομα του ασφαλισμένου που είχε πεθάνει 
και όχι στο όνομα των κληρονόμων του και ακόμη γιατί τα 
δικαιολογητικά που το συνόδευαν δεν ήταν πλήρη (δεν υ¬ 
ποβαλλόταν Κληρονομητήριο καθώς και πιστοποιητικό 
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι είχε υποβληθεί σχετική δήλωση 
φόρου κληρονομιάς). 

Προμήθειες 

Με την 58/1994 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 122/1994 χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 34.810.000, για την 
προμήθεια ενός υπερηχσυομογράφου, με την αιτιολογία 
ότι η σύμβαση προμήθειας του μηχανήματος καταρτί¬ 
σθηκε, κατά παράβαση ουσιώδους όρου της προκήρυ¬ 
ξης, (αναφορικά με την αξία του υπό προμήθεια αντικει¬ 
μένου), δεδομένου ότι η προκήρυξη αυτή έχει κανονιστι¬ 
κό χαρακτήρα που δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη (παρ. 
12του άρθρου 3του ν. 1797/1988 και άρθρα 2 παρ. 2 και 
3και 19του π.δ. 173/1990). 

ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αποδοχές 

Με την 277/1993 πράξη του I Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 15-18/1993 χρημα¬ 
τικά εντάλματα πληρωμής, δραχμών 11.686.220, 
10.228.739, 456.708 και 681.360, αντίστοιχα, της ως άνω 
Υπηρεσίας, που αφορούσαν καταβολή διαφοράς αποδο¬ 
χών από 1.1.1992-4.3.1992 στο προσωπικό των πλοηγι¬ 
κών σταθμών, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 
2025/1992 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
Δημοσιεύσεις 

Με την 35/1994 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κρίθηκε μη θεωρητέο το 139/1993 χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 611.711, που αφο¬ 
ρούσε δαπάνη δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης εν¬ 
διαφέροντος σε έντυπα του ημερήσιου και περιοδικού τύ¬ 
που, με την αιτιολογία ότι η σχετική δαπάνη, υπερέβαινε 
τις 90 δραχμές ανά χιλιοστόμετρο χώρου των εντύπων 
που καταλάμβανε η δημοσίευση, κατά παράβαση των δια- 
τάξεών της 2082412/7.12.1991 απόφασης των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών (ΦΕΚ 1056 Β’). 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Αδιάθετες πιστώσεις 

Οι πιστώσεις δύο (2) ΚΑΕ (0859 και 9711) που αφορού¬ 
σαν “Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων και αποζημίωση 
ιδιοκτητών ακινήτων”, συνολικού ποσού δραχμών 
164.500.000, έμειναν αδιάθετες στο σύνολό τους. 

Από την πίστωση πέντε (5) ΚΑΕ (0854.0863.0889,9743 
και 9752) που αφορούσαν “εκθέσεις στην Αλλοδαπή, συ¬ 
ντήρηση και επισκευή κτιρίων, συντήρηση και επισκευή 
λοιπού εξοπλισμού, προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων 
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και συσκευών και προμήθεια αυτοκινήτων", συνολικού 
ποσού 582.154.000 δραχμών, έμεινε αδιάθετο ποσό 
518.514.952 δραχμών. 

Συμβιβαστική επίλυση διαφορών 
Με τις 181 και 182 πράξεις του IV Τμήματος του Ελεγκτι¬ 
κού Συνεδρίου κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 2633 και 
2635/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, δραχμών 
15.300.000 και 28.560.000 αντίστοιχα, ύστερα από συμβι¬ 
βαστική επίλυση διαφοράς που προέκυψε εξαιτίας της α¬ 
πώλειας ενός φορτωτή τύπου ΟΑΤΕΗΡΙΙΔΗ και 847 κιβω¬ 
τίων κατεψυγμένων γαρίδων αντίστοιχα, με την αιτιολο¬ 
γία ότι, τα όργανα διοικήσεως του ΟΛΠ δεν είχαν 
αρμοδιότητα να συνάπτουν τέτοιους συμβιβασμούς για 
λογαριασμό του, σύμφωνα με τις καταστατικές του δια¬ 
τάξεις και συνεπώς δεν μπορούσαν να καταρτίσουν τις 
σχετικές συμβάσεις ενόψει του άρθρου 40 του ν.δ. 
496/1974. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Επιτροπές 

Με την 57/1993 πράξη του 24ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
1810-1817/1993 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, συνο¬ 
λικού ποσού δραχμών 734.400 του Οργανισμού Λιμένος 
Θεσσαλονίκης με την απιολογία ότι εντελλόταν να πλη¬ 
ρωθεί, ως αποζημίωση στον Πρόεδρο και στα μέλη Επι¬ 
τροπής (επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού) του 
Οργανισμού, ποσό δραχμών 608.346 επίπλέοντου δίκαι¬ 
ο υμένου σύμφωνα με την 2059042/4528/0022/21-5-1992 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Οικονομικών (Φ ΕΚ 508/1992 τ. Β’). 

Υπέρβαση της συμβατικής αξίας των έργων με συγκριτι¬ 
κούς πίνακες 

Έργο: “Επιστρώσεις 6ου προβλήτα λιμένος", προϋπο¬ 
λογισμού δραχμών 1.300.000.000, δημοπρατήθηκε την 
10.12.1991, ανατέθηκε με έκπτωση 57,80%, (το συμβατι¬ 
κό ποσό ανήλθε σε 723.239.093 δραχμές), η εγκατάστα¬ 
ση του εργολάβου έγινε στις 26.2.1992, η προθεσμία πε- 
ραιώσεως του έργου, η οποία έληγε στις 25.2.1994, πα- 
ρατάθηκε διαδοχικά δύο φορές ως τις 13.5.1995. Με το 
2ο Σ.Π. το συμβατικό ποσό ανήλθε σε 1.150.000.000 
δραχμές, ποσοστό αύξησης 59,01% (περιλαμβάνεται το 
ποσό αναθεώρησης τιμών δραχμών 115.783.685 και ο 
ΦΠΑ175.423.729 δραχμών). 

Έργο: “Επιβατικός σταθμός ΟΛΘ", προϋπολογισμού 
δραχμών 70.800.000, δημοπρατήθηκε την 4.11.1991, α¬ 
νατέθηκε με έκπτωση 49,54%, (το συμβατικό ποσό ανήλ¬ 
θε σε 38.883.957 δραχμές), η εγκατάσταση του εργολά¬ 
βου έγινε στις 25.11.1991, η προθεσμία περαιώσεως του 
έργου, η οποία έληγε στις 25.2.1994, παρατάθηκε διαδο¬ 
χικά δύο φορές ως τις 31.8.1992. Με το 2ο Σ.Π. το συμ¬ 
βατικό ποσό διαμορφώθηκε στις 59.533.957 δραχμές, ή¬ 
τοι ποσοστό αύξησης 53,11% (περιλαμβάνεται το ποσό α¬ 
ναθεώρησης τιμών δραχμών 4.880.644 και ο ΦΠΑ 
9.081*451 δραχμών). 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
Αδιάθετες πιστώσεις 

Παρατίθενται χαρακτηριστικές περιπτώσεις: 

Από τις πιστώσεις τριών (3) ΚΑΕ του Λιμενικού Ταμείου 


Φωκίδας που αφορούσαν λιμενικά έργα, συνολικού πο¬ 
σού 23.803.558 δραχμών, έμεινε αδιάθετο ποσό δραχμών 
21.415.215. 

Η πίστωση του ΚΑΕ 9762 “Μελέτες και έρευνες για εκτέ¬ 
λεση έργων", του Λιμενικού Ταμείου Ραφήνας, ποσού 
δραχμών 5.000.000, παρέμεινε αδιάθετη. 

Η πίστωση του ΚΑΕ 9772Α “Εκτέλεση λιμενικών έργων" 
του Λιμενικού Ταμείου Λαυρίου, ποσού δραχμών 
50.000.000, παρέμεινε αδιάθετη. 

Οι πιστώσεις των ΚΑΕ 9372 και 9772 που αφορούσαν λι¬ 
μενικά έργα, συνολικού ποσού δραχμών 60.000.000, κα¬ 
θώς και των ΚΑΕ 9762 και 9763 που αφορούσαν Μελέτες- 
Έρευνες και Συστήματα μελετών και οργάνωσης, συνο¬ 
λικού ποσού δραχμών 20.000.000, του Λιμενικού Ταμείου 
Πόρτο Ράφτη παρέμειναν αδιάθετες στο σύνολό τους. 

Η πίστωση του ΚΑΕ 9772 "Εκτέλεση Λιμενικών έργων” 
του Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ορωποΰ, ποσού δραχμών 
8,000.000, παρέμεινε αδιάθετη, 

Οι πιστώσεις των ΚΑΕ 9762 και9770 "Μελέτες-Έρευνες- 
Εκτέλεση λιμενικών έργων” του Λιμενικού Ταμείου Αργο¬ 
λίδας, συνολικού ποσού δραχμών 19.000.000, παρέμει- 
ναν αδιάθετες. 

Η πίστωση του ΚΑΕ 9772 “Εκτέλεση Λιμενικών έργων” 
του Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας, ποσού δραχμών 
27.000.000, παρέμεινε αδιάθετη. 

Από το σύνολο των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 
Λιμενικού Ταμείου Χανίων, ποσού δραχμών 478.081.367, 
δαπανήθηκε ποσό δραχμών 353.756.343 και έμεινε αδιά¬ 
θετο ποσό δραχμών 124.325.024, (ποσοστό 40%). 

Από τις πιστώσεις έξι (6) ΚΑΕ του Λιμενικού Ταμείου 
Πατρών, συνολικού ποσού δραχμών 479.396.121, δαπα¬ 
νήθηκε ποοό δραχμών 289.096.021 και έμεινε αδιάθετο 
ποσό δραχμών 190.300.100. 

Από τις πιστώσεις έντεκα (11) ΚΑΕ του Λιμενικού Ταμεί¬ 
ου Δωδεκανήσου, συνολικού ποσού δραχμών 
37.250.000, δαπανήθηκε ποσό δραχμών 4.378.420 και έ¬ 
μεινε αδιάθετο ποσό δραχμών 32.871.580 (ποσοστό 
88%). 

Καθυστέρηση στην έγκριση των προϋπολογισμών 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις τών Λιμενικών 
Ταμείων Χανίων, Σκύρου, Μαρμαρίου, Ερέτριας, Αλιβερί- 
ου και Σκάλας Ορωπού των οποίων οι προϋπολογισμοί ε- 
γκρίθηκαν στις 9.4.1993, 12.4.1993,3 5.1993, 16.3.1993, 
27.4.1993 και 21.6.1993 αντίστοιχα. 

Εσφαλμένη εκκαθάριση 

Με την 15/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Καβάλας, επιστράφηκε 
αθεώρητο το 141/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, 
ποσού δραχμών 11.389,832 του Λιμενικού Ταμείου Καβά¬ 
λας, που αφορούσε εξόφληση του 2ου λογαριασμού του 
έργου “Κατασκευή προβλήτας λιμανιού Κεραμωτής- 
Εμπορικό Κρηπίδωμα Β’ φάση", γιατί εσφαλμένα είχε πε- 
ριληφθεί σ’ αυτό ποσό δραχμών 1.737.432 επίπλέοντου 
οφειλομένου. Το χρηματικό ένταλμα επανυποβλήθηκε 
και θεωρήθηκε με μειωμένο ποσό. 

Έργα 

Με την 101/1993 πράξη του Μονομελούς Κλιμακίου στο 
Νομό Ηρακλείου επιστράφηκε αθεώρητο το 459/1993 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχμών 
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9,584.000, του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου, που'αφο- 
ρούσε εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου "Ηλε- 
κτροφωτισμός προσηνείου μώλου λιμενος Ηρακλείου" 
γιατί οτο λογαριασμό αστό περιλαμβάνονταν και υπερ¬ 
συμβατικές εργασίες χωρίς να έχει προηγουμένως συ¬ 
νταχθεί και εγκριθεί Σ.Π. κατά παράβαση των διατάξεων 
των παρ. 1,2,5 και 7 του άρθρου 43 του π.δ. 609/1985 Το 
χρηματικό ένταλμα επανυποβλήθηκε με μειωμένο ποσό 
κατά 7.770.880 δραχμές οπότε και θεωρήθηκε. 

Με την 32/1994 πράξη του IV Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κρίθηκε μη θεωρητέο το 471/1993 χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής, δραχμών 1.714.071, του Λιμενικού 
Ταμείου Λέσβου, που αφορούσε καταβολή αποζημίωσης 
στον ανάδοχο του έργου “Κατασκευή Κρηπιδώματος και 
υποδομή υποδοχής τουριστικών σκαφών στο λιμάνι Μυτι¬ 
λήνης (φανάρι)”, λόγω διαλύσεως της συμβάσεως κατα¬ 
σκευής του έργου αυτού που έγινε με υπαιτιότητα του 
Δημοσίου, γιατί δεν συνέτρεχαν ο* προϋποθέσεις των δια¬ 
τάξεων του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 1418/1984 και του άρ¬ 
θρου 50 παρ. 1 του π.δ. 609/1985 (πραγματοποίηση προ¬ 
καταρκτικών εργασιών, μεταφορά υλικών, προμήθεια υ¬ 
λικών κ.λπ.) για την καταβολή της αποζημίωσης αυτής. 

Ανάθεση εκτελέσεως έργων με μεγάλη έκπτωση 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Εργο: “Επέκταση λιμενοβραχίονος όρμου Αλυκής Ν. 
Πάρου”, προϋπολογισμού 65.000.000 δραχμών, ανατέ¬ 
θηκε μιε έκπτωση 47,96%. 

Έργο: “Κατασκευή τετραπόδων στο λιμάνι Ρεθύμνου", 
προϋπολογισμού 40.000.000 δραχμών, ανατέθηκε με έκ¬ 
πτωση 60%. 

Παρατάσεις συμβατικών προθεσμιών-Αναθεωρήσεις τι¬ 
μών 

Έργο: “Λιμενίσκος μαύρης Λιμνώνος-Χώρας Σφακίων”, 
προϋπολογισμού 230.000.000 δραχμών. Η δημοπράτηση 
έγινε σπς 16.5.1988, το συμβσπκό ποσό διαμορφώθηκε 
σε 131.177.360 δραχμές,η προθεσμία περαιώσεως του 
έργου, η οποία έληγε στις 27.7.1990, παρστάθηκε με 
τρεις (3) αποφάσεις ως τις 30.4.1993, το ποσό της αναθε- 
ώρησης των τιμών ανήλθε σε 112.783.914 δραχμές. 
Έργο: “Λιμάνι Κισάμου 8ο Στάδιο”, προϋπολογισμού 
60.000.000 δραχμών. Η δημοπράτηση έγινε στις 
27.12.1985, το συμβατικό ποσό διαμορφώθηκε σε 
52.479.388 δραχμές, η προθεσμία περαιώσεως του έρ¬ 
γου, η οποία έληγε στις 19.3.1988, παρατήθηκε τέσσερις 
(4) φορές ως τις 28.2.1990. Το ποσό της αναθεώρησης 
των τιμών ανήλθε σε 32.801.661 δραχμές. 

Καθυστέρηση στην παραλαβή των έργων 
Το έργο: “Λιμάνι Κισάμου 8ο Στάδιο”, προϋπολογισμού 
δραχμών 60.000.000, ενώ περαιώθηκε στις 28.2.1990 δεν 
έχει παραληφθεί μέχρι σήμερα. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Προληπτικός έλεγχος 

Παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού -Αδιάθετες πι¬ 
στώσεις 

Οι πιστώσεις τεσσάρων (4) ΚΑΕ (1295,1315,1321 και 
1722) που αφορούσαν διάφορες προμήθειες παρασήμων 
και μεταλλίων, κτηνιατρικού και απολυμαντικού υλικού 
καθώς και μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, συνολικούπο- 


σού δραχμών 26.200.000, παρέμειναν αδιάθετες στο σύ¬ 
νολό τους. 

Οι πιστώσεις τεσσάρων (4) ΚΑΕ (1114,1355,1613 και 
1614) που αφορούσαν κατ' αποκοπή χορηγήματα για 
γραφική ύλη και καθαριότητα και προμήθεια καυσίμων 
θέρμανσης και συσσιτίου, συνολικού ποσού δραχμών 
132.400.000, παρέμειναν αδιάθετες στο σύνολό τους. 

Οι πιστώσεις δύο (2) ΚΑΕ (1523 και 1524) που αφορού¬ 
σαν προμήθεια ιμαπσμού και υποδημάτων, συνολικού πο¬ 
σού δραχμών 40.200.000, παρέμειναν αδιάθετες στο σύ¬ 
νολό τους. 

Η πίστωση ενός (1) ΚΑΕ (5211) που αφορούσε κάθε εί¬ 
δους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης, 
ποσού δραχμών 10.000.000, παρέμεινε αδιάθετη. 

Οι πιστώσεις δύο (2) ΚΑΕ (5214 και 5299) που αφορού¬ 
σαν δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού και αντιμε¬ 
τώπισης αναγκών εφαρμογής νέων προγραμμάτων, συ¬ 
νολικού ποσού δραχμών 126.820.000, παρέμειναν αδιά¬ 
θετες στο σύύόλό τους. 

Από την πίστωση του ΚΑΕ 712 που αφορούσε έξοδα με¬ 
τάθεσης ή απόσπασης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτε¬ 
ρικό, ποσού δραχμών 10,000.000, διατέθηκε ποσό δραχ¬ 
μών 233.221 και έμεινε αδιάθετο ποσό 9.766.779 δραχ¬ 
μών. 

Από τις πιστώσεις δύο (2) ΚΑΕ (1151 και 1131) που αφο¬ 
ρούσαν προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού, λοιπών ε¬ 
ντύπων μηχανογράφησης, και εκπαιδευτικού υλικού, συ¬ 
νολικού ποσού δραχμών 44.900.000 έμεινε αδιάθετο πο¬ 
σό 36.991.237 δραχμών. 

Από τις πιστώσεις δύο (2) ΚΑΕ (1521 και 1523) που αφο¬ 
ρούσαν προμήθεια στολών, υφασμάτων και συναφών υλι¬ 
κών ραφής και ειδών ιματισμού, συνολικού ποσού δραχ¬ 
μών 126.870.000, έμεινε αδιάθετο ποσό 93.908.976 δραχ¬ 
μών. 

Από την πίοτωοη του ΚΑΕ 1922 που αφορούσε προμή¬ 
θεια μεταφορικών μέσων ξηρός, ποσού δραχμών 
380.000.000, έμεινε αδιάθετο ποσό 377 757.864 δραχ¬ 
μών. 

Τρίμηνες αποδοχές 

Με την 28/1993 πράξη του 17ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα τα 
2834, 2836 και 3027/1993 χρηματικά εντάλματα πληρω¬ 
μής, συνολικού ποσού δραχμών 13.229.070, της 
Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, που αφορούσαν καταβολή τριμήνων α¬ 
ποδοχών σε υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος 
που αποχώρησαν από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδοτή- 
σεώς τους. Και τούτο γιατί για τον υπολογισμό των απο¬ 
δοχών των φερομένων ως δικαιούχων που είχαν αποχω¬ 
ρήσει από την υπηρεσία τους προ της 1.7.1993, είχε λη- 
φθεί υπόψη και το ειδικό επίδομα του ν. 2163/1993, κατά 
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 57 του Κώδικα 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. 

Για τον ίδιο λόγο επιστράφηκε αθεώρητο (πράξη επι¬ 
στροφής 31/1993) το 4173/1993 χρηματικό ένταλμα, της 
Διεύθυνσης ελεγκτηρίου δαπανών του Υπουργείου 
Δημόσιας ΤάΕης, ποσού δραχμών 5.509.600. 

Προμήθειες 

Με την 37/1993 πράξη του 17ου Μονομελούς Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιστράφηκε αθεώρητο το 
4660/1993 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού δραχ- 
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μών 5.807.405, της Δ/νσης ελεγκτηρίου δαπανών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, που αφορούσε δαπάνη για 
την προμήθεια οπλισμού (τυφεκίων, πιστολιών) και θηκών 
μεταφοράς και φύλαξης αυτού, γιατί δεν διενεργήθηκε 
τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της 
προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 1797/1988 και την Π1620/18.5.1992 (ΦΕΚ 352 Β’) κοινή 
υπουργική απόφαση. Το χρηματικό ένταλμα δεν επανυ¬ 
ποβλήθηκε για θεώρηση. 

Για τον ίδιο λόγο επιστράφηκαν αθεώρητα (πράξη επι- 
στροφής 36/1993) τα 5661 και 5669/1993 χρηματικά ε¬ 
ντάλματα της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, συνολικού ποσού δραχμών 
3.849.986, που αφορούσαν προμήθεια 50 μηχανημάτων 
νΐΟΕΟ. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

ΛΗΠΤΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ-ΕΠΕΝΕΓΚΤΕΩΝ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Α. Ληπτέα διοικητικά μέτρα 

1. Στον προϋπολογισμό και στην εκκαθάριση των δαπα¬ 
νών. 

Η Διοίκηση πρέπει να δώσει, σαφείς οδηγίες και δ ιαταγές 
προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου και των 
Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), για την 
πιστή τήρηση της νομοθεσίας του Δημοσίου Λογιστικού 
και του Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ., ώστε να αποφευχθούν 
και να μην επαναληφθούν στο μέλλον παρεκκλίσεις από 
τις δημοσιολογισπκές διατάξεις, που αφορούν την κα-' 
τάρτιση, έγκριση και εκτέλεση των προϋπολογισμών 
τους. 

Οι διοικητικές υπηρεσίες των Ν.Π.Δ.Δ., οφείλουν να κα¬ 
ταρτίζουν και να υποβάλλουν για έγκριση τους προϋπο¬ 
λογισμούς τους, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από 
τηνπαρ, 1 του άρθρου 4του ν.δ. 496/1974, δηλαδή το αρ¬ 
γότερο ως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους. Πρέπει επί¬ 
σης, να προσδιορίζουν το ύψος των εσόδων και εξόδων, 
σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές της ακρίβειας και 
της ειλικρίνειας, που διέπουντην κατάρτιση του προϋπο¬ 
λογισμού, εκτιμώντας τις ανάγκες των υπηρεσιών τους 
και τους εξυπηρετούμενους μ’ αυτές σκοπούς, σε συν¬ 
δυασμό, περαιτέρω, με την εφαρμοζόμενη γενικότερη 
κοινωνικοοικονομική πολιτική. Και τούτο για να περιορι- 
σθεί το φαινόμενο των συχνών τροποποιήσεων και ανα¬ 
μορφώσεων του προϋπολογισμού, αλλά και της ύπαρξης 
αδιάθετων υπολοίπων πιστώσεων, τα οποία θα μπορού¬ 
σαν να καλύψουν ζωτικές ανάγκες άλλων τομέων. 

Οι επιχορηγήσεις προς τα Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκομεία κ.λπ.) 
πρέπει να προκαθορίζονται και μάλιστα έγκαιρα, με βάση 
τις προβλεπόμενες ανάγκες τους, σε συνδυασμό και με 
τις διαθέσιμες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αφού έτσι μόνο θα καταστεί δυνατή η εγγραφή, από την 
αρχή, των σχετικών ποσών στα έσοδα των προϋπολογι¬ 
σμών τους, θα αποφευχθούν αναμορφώσεις και τροπο¬ 
ποιήσεις αυτών καθώς και η συσσώρευση δαπανών σε πε¬ 
ριορισμένη χρονική περίοδο (κατά το τέλος του οικονομι¬ 
κού έτους). Οι επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Ι.Δ. (κοινωφελή 


ιδρύματα, εταιρείες, σωματεία κ.λπ) πρέπει, να υπαχθούν 
σε αυστηρά και σαφή νομικά πλαίσια καθώς και σε έλεγχο 
(κατασταλτικό) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να εξα¬ 
σφαλιστείς ορθολογική τους κατανομή και διάθεση μόνο 
για το σκοπό Που έγιναν. 

Τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) πρέπει 
να εκδίδονται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι 
οικείες δημοσιολογισπκές διατάξεις. Ως υπόλογοι τού¬ 
των επιβάλλεται να ορίζονται έμπειροι υπάλληλοι, ώστε 
να αποφεύγονται ανωμαλίες στη διαχείριση του προϊό¬ 
ντος τους Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται, λό¬ 
γω ειδικών συνθηκών, από τους υπόλογους ΧΕΠ του 
Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και εκείνων που αφορούν 
δαπάνες εκτελέσεως έργων και προμηθειών. Πρέπει επί¬ 
σης να τονισθεί όπ ο υπόλογος, μόλις λήξει η προς από¬ 
δοση λογαριασμού προθεσμία του ΧΕΠ, οφείλει να υπο¬ 
βάλει στην υπηρεσία του τα δικαιολογηπκά αποδόσεως 
λογ/σμού γνωστοποιώντας συγχρόνως τούτο στην αρμό¬ 
δια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε ν’ αποφεύ¬ 
γεται άσκοπη αλληλογραφία και ο καταλογισμός του υ¬ 
πολόγου για μη εμπρόθεσμη υποβολή των σχετικών δι- 
καιολογητικών αποδόσεως λογαριασμού. 

Οι αποφάσεις εγκρίσεως των δαπανών πρέπει να δια¬ 
λαμβάνουν συγκεκριμένες διατάξεις νόμων ή κανονιστι¬ 
κών πράξεων που τις στηρίζουν (άρθρο 1 παρ; 2α του β.δ. 
758/1969 και του π.δ. 465/75) για τον ευχερέστερο έλεγ¬ 
χο της νομιμότητας αυτών καιτηνταχύτερη θεώρηση των 
ενταλμάτων. 

Η έγκαιρη εκκαθάριση των δαπανών, κυρίως του προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, πρέπει ν’ αποτελεί 
κύριο μέλημα των αρμοδίων υπηρεσιών, ώστε να απο¬ 
φεύγεται η συσσώρευση μεγάλου αριθμού χρηματικών ε¬ 
νταλμάτων πληρωμής κατά τις τελευταίες ημέρες λήξεως 
της παρατάσεως του χρόνου εκτελέσεως του προϋπολο¬ 
γισμού του οικείου οικονομικού έτους, καθώς και η δυ¬ 
σχέρεια που δημιουργεάαι απάτην αιτία αυτή στον έλεγ¬ 
χο των δαπανών. 

2. Στις προμήθειες 

Η καταοτρατήγηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις 
προμήθειες, ιδίως με τη μέθοδο της κατατμήσεώς τους, 
προς αποφυγή διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών, 
πρέπει να καταπολεμηθεί και εξαφανισθεί απότο δημόσιο 
τομέα. Επιβάλλεται αυστηρότερος έλεγχος των αρμο¬ 
δίων υπηρεσιών, και κατά περίπτωση, πειθαρχική δίωξη 
των υπευθύνων. Προμήθειες ομοειδών αντικειμένων και 
αγαθών ευρείας χρήσεως, που προορίζονται για τις ανά¬ 
γκες, τόσο των δημοσίων υπηρεσιών όσο και των 
Ν.Π.Δ.Δ., πρέπει να γίνονται συνολικά, με ενιαίο προ¬ 
γραμματισμό σε ετήσια βάση και ύστερα από δημόσιο τα¬ 
κτικό μειοδοτικό διαγωνισμό. 

3. Στις δαπάνες δημοσίων έργων 

“Οπως έχει επισημανθεί και σε εκθέσεις προηγούμενων 
ετών, δεν εφαρμόζονται απόλυτα από τις υπηρεσίες του 
Δημοσίου οι διατάξεις για τις μελέτες (π.δ. 716/1977 και 
π. δ. 194/1979) και τα δημόσια έργα (ν. 1418/1984 καιπ.δ. 
609/1985), με αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των έργων 
αυτών να συντάσσονται συγκριτικοί πίνακες και να τρο¬ 
ποποιείται ό προϋπολογισμός. Ειδικότερα, η μεταβολή 
της αρχικής αξίας του έργου οφείλεται ιδίως: 

Στη μη εκπόνηση άρτιας και ολοκληρωμένης μελέτης 
για κάθε έργο (ανεξάρτητα από το ύψος της πιστώσεως 
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που διατίθεται), με αποτέλεσμα κατά την πρόοδο τόυ έρ¬ 
γου να γίνονται υπερβάσεις των προϊιπόλογιζομιένων πο¬ 
σοτήτων καθώς και νέες εργασίες. 

_Στη δημοπράτηση έργων για τα οποία δεν έχει προη¬ 
γουμένως εξασφαλισθεί η πλήρης και απρόσκοπτη χρη¬ 
ματοδότησή τους, με συνέπεια την οικονομική επιβάρυν¬ 
ση από τις αναθεωρήσεις τιμών, σης περιπτώσεις που πα- 
ρατείνεται η εκτέλεση του έργου για το λόγο αυτό. Είναι 
αναμφισβήτητο, ότι η αύξηση τρυ κόστους μετά ποσά α- 
νάθεωρήσεως επιβαρύνει αδικαιολόγητα το Δημόσιο. 
_Στην επίβλεψη του. έργου από μη έμπειρους τεχνικούς, 
όι οποίοι δεν διαθέτουν τα ανάλογα προς τη σοβαρότητα 
του έργου, προσόντα. 

_Στη μη αιτιολόγηση των ποσοστών εκπτώσεων, πέραν 
του προκαθορισμένου ορίου. 

_Στην αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκτελέσεως των έρ¬ 
γων μέσα στην αρχική προθεσμία, με αποτέλεσμα να δη- 
μιουργούνται αναθεωρήσεις στις τιμές. 

4. Στη διαχείριση υλικού του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. 

Είναι γνωστό, ότι αι δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., 
προμηθεύονται Κάθε χρόνο υλικά μεγάλης χρηματικής α¬ 
ξίας για την ικανοποίηση πάγιων λειτουργικών αναγκών. 
Όμως, με εξαίρεση μόνο τις υπηρεσίες των Ενόπλων 
Δυνάμεων, δεν υπάρχει ενιαίο και αποτελεσματικό σύ¬ 
στημα παραλαβής, χρεωσεως και παρακολουθήσεως 
των υλικών αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρησή 
τους στην οικεία υπηρεσία και η προστασία της περιου¬ 
σίάς του Δημοσίοι/καιτων Ν.Π.Δ.Δ., από ενδεχόμενες α¬ 
πώλειες, “διαρροές* ή ακόμη και υπεξαιρέσεις ή κλοπές: 
Επιβάλλεται, συνεπώς, μελέτη του προβλήματος, εκπό¬ 
νηση και εφαρμογή ενιαίου, για όλες τις δημόσιες πολιτι¬ 
κές υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., συστήματος παρακολου¬ 
θήσεως, των παγίων υλικών και η θεσμοθέτηση διαδικα¬ 
σίας αναζητήσεως και καταλογισμού ευθυνών, σε 
περίπτωση αδικαιολόγητων απωλειών, φθορών ή ζημιών. 
Ειδικότερα επιβάλλεται: 

α) Η καθιέρωση ενιαίου τύπου παραοταπκού εντύπου, 
δεκπκού μηχανογραφικής επεξεργασίας, που θα διατίθε¬ 
ται από ειδική υπηρεσία και θα εκδίδεται από στέλεχος με 
συνεχή αρίθμηση, το οποίο θα αριθμεΠαι και θεωρείται α¬ 
πό Τον αρμόδιο φορέα προτού χρησιμοποιηθεί και θα εκ- 
δίδεταισετρία αντίτυπα, απόταοπόία: Ένα θα παραμένει 
στο στέλεχος που θα διατηρείται επί ορισμένο χρόνο (π.χ. 
δεκαετία), ένα θα χρησιμοποιείται ως δικαιολογηπκό χρε- 
ώσεωςτου υλικού, στο οικείο βιβλίο, το οποίο θα αρχειο¬ 
θετείται σε ειδικό διατηρητέο φάκελο για την απόδοση λο¬ 
γαριασμού και ένα (το πρώτο) θα επέχει θέση πρωτοκόλ¬ 
λου παραλαβής, θα περιέχει ένδειξη του αριθμού 
καταχωρήσεις στο βιβλίο υλικού, θα χρησιμοποιείται δε 
ως δικαιολογητικό εκδόσεως του χρηματικού εντάλματος 
πληρωμήςτης αφαςτρυ υλικού, β) Ορισμός, με απόφαση 
του προϊσταμένου κάθε υπηρεσίας, υπευθύνου υπαλλή¬ 
λου (υπολόγου) γία την παρακολούθηση των πάγιων υλι¬ 
κών που ανήκουν σ’ αυτήν, γ) Απσγραφή σε τακτά χρονικά 
διαστήματα (κατ’ έτος ή διετία) για όλα τα πάγια υλικά με 
βάση το βιβλίο Παρακολουθήσεως Υλικού του οποίου τα 
ποσοτικά (λογιστικά) στοιχεία θα πρέπει να συμφωνούν με 
τα φυσικά αποθέματα. Η απσγραφή μπορεί να ενεργείται 
από επιτροπή, που θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, με 
το οποίο θα βεβαιώνεται η ύπαρξή μη των υλικών που θα 
προσδιορίζονται κατ’ είδος κι» ποσότητα, οι τυχόν διαπι- 
στούμενες διαφορές, καθώς και τα αάχα και οι υπεύθυνοι 


των ελλειμμάτων (ελλείψεων) εις βάρος των οποίων πρέ¬ 
πει να γίνεται πρόταση καταλογισμού. Αντίγραφο του 
πρωτοκόλλου απογραφής, μαζί με τα αναγκαία στοιχεία 
για την υποστήριξη των προτάσεων καταλογισμών, θα δια¬ 
βιβάζεται αμέσως στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο μπο¬ 
ρεί να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους. 

Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί εδώ το παρατηρούμενο 
στις Ένοπλες Δυνάμεις γεγονός της παράλειψης των αρ¬ 
μόδιων οργάνων των μονάδων τούτων να ενεργούν τις 
προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις (άρθρα 104 
ν.δ. 721/1970 άρθρα 220-225 Γ.ΚΑΔ.Υ.Ε.) απογραφές υ¬ 
λικού, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, πράγμα που δυ¬ 
σχεραίνει τον έγκαιρο εντοπισμό των υπαιτίων.των ελ¬ 
λειμμάτων και τον καταμερισμό των ευθυνών, όπως δια¬ 
πιστώνεται κατά την εκδίκαση σχετικών ένδικων μέσων 
καταλογισμού υπολόγων των οικείων διαχειρίσεων, με ά¬ 
μεσο και. σοβαρό περαιτέρω κίνδυνο σημαντικής βλάβης 
του Δημοσίου, αν ληφθεί υπόψη όπ η αξία του υλικού των 
Ενόπλών Δυνάμεων απσπμάται σε εκατομμύρια δολλά- 
ρια: Επιβάλλεται, συνεπώς, άμεση ενεργοποίηση κάθε 
αρμόδιου ώστε να εξαλειφθείτο φαινόμενο. 

5. Στις αρμοδιότητες των διοικητικών συμβουλίων για έ¬ 
γκριση δαπανών. 

Κρίνεται αναγκαία η θέσπιση νομικής δυνάτότητας των 
διοικητικών συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. για τη μεταβίβαση της 
αρμοδιότητας τους εγκρίσεως δαπανών, ορισμένου πο¬ 
σού, σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλο όργα¬ 
νο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ¬ 
θρου 29 του ν. 1199/1981, ώστε να απλουστευθεί η διαδι¬ 
κασία εγκρίσεως των δαπανών τούτων και να 
εξυπηρετούνται ταχύτερα οι συναλλαγές. 

6. Στον έλεγχο των δαπανών των δεύτερευόντων διατα- 
κτών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής “Αμυνας. 

Για να εξαλειφθούν οι δυσχέρειες που εμφανίζονται κα¬ 
τά τον έλεγχό των δαπανών των διστακτών αυτών, επι¬ 
βάλλεται η έκδοση των διαταγμάτων καί κανονισμών, που 
προβλέπονται από το ν. δ. 721/1970 “περί οικονομικής με- 
ρίμνης και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων", μεταξύ 
των οποίων: 

α) Ο Γενικός Κανονισμός που προβλέπεται από το άρθρο 
20 παρ. 4 ώστε να ρυθμιστούν, μεταξύ άλλων, και οι σχέ¬ 
σεις των δευτερευόντων διστακτών με το Ελεγκτικό 
Συνέδριο Και β) Το Διάταγμα, που προβλέπεται από την 
παρ. 4 του άρθρου 33 για τη ρύθμιση των θεμάτων που α¬ 
φορούν τή συγκράτηση και λεπουργία των Δημοσίων 
Στρατιωτικών Ταμείων. 

Β. Επενεγκτέες μεταρρυθμίσεις-βελπώσεις της κείμε¬ 
νης νομοθεσίας 

1. Συμπλήρωση λογιστικού Κανονισμού Ι.ΚΑ 

Είναι εππακπκή η ανάγκη άμεσηςτροποποιήσεως καισυ- 
μπληρώσεως του λογιστικού του Ι.ΚΑ, ώστε να προσαρ¬ 
μοστεί σπς σύγχρονες απαιτήσεις του Ιδρύματος, διαφο¬ 
ρετικά να υπαχθεί τούτο στο ενιαίο σύστημα λογιστικών 
και διαχειριστικών κανόνων του ν.δ.496/1974 (έχει εξαιρε¬ 
θεί μετο π.δ. 437/1977, ΦΕΚ134Α), έστω και αν χρειαστεί, 
λόγω των ιδιομορφιών στην οργάνωση και λειτουργία τόυ, 
τροποποίηση η αναμόρφωση ορισμένων διατάξεων του 
διατάγματος τούτου. Με τη σημερινή δομή του συστήμα¬ 
τος ο έλεγχος του ΙΚΑ είναι προβληματικός. 
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2. Υπαγωγή των δήμων και των εξαρτώμενων από αυτούς 
ιδρυμάτων στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 1 

Κατά τον έλεγχο των απολογισμών των δήμων και των ε- 
ξαρτωμένων από αυτούς Ιδρυμάτων, παρατηρήθηκε τά¬ 
ση καταστρατήγησης της κειμένης για τις προμήθειες νο¬ 
μοθεσίας, ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια μειοδοτι¬ 
κών διαγωνισμών. Διαπιστώθηκαν επίσης περιπτώσεις 
πληρωμών δαπανών στηριζομένων σε ελλιπή δικαιολογη- 
τικά ή δαπανών μη εκκαθαριζομένων νομίμως. Η θέσπιση 
προληπτικού ελέγχου και των δαπανών των ΟΤΑ από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο θα απέτρεπε παρόμοια φαινόμενα. 

3. Επέκταση του ελέγχου και στο ουσιαστικό μέρος της 
δαπάνης. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 1 παρ. 1 του 
ν.δ. 1265/1972, όπως ανπκαταστάθηκε με Το άρθρο 7 
παρ. 1 εδ. β’ του νόμου 968/1979 και κωδικοποιήθηκε στο 
άρθρο 17 παρ. 1 εδ. β’του π.δ. 774/1980), ο έλεγχος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δαπανών του Κράτους και 
των Ν.Π.Δ.Δ. αφορά, κατ’ αρχήν, τη νομιμότητάτους, δη¬ 
λαδή τη διακρίβωση της ύπαρξης ανάλογης πίστωσης και 
τήρησης των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίου 
Λογιστικού, του Λογιστικού των Ν.Π.Δ Α, καθώς και κάθε 
άλλου νόμου, διατάγματος ή κανονιστικής απόφασης, 
σχετικής με τις δαπάνες αυτές. Δεν αφορά και τη σκοπι¬ 
μότητα πραγματοποιήσεως των δαπανών. Όπως, όμως, 
αναφέρθηκέ και σε προηγούμενες εκθέσεις, ο έλεγχος 
αυτός κρίνεται ανεπαρκής γιατηνπροοτασίατου δημόσι¬ 
ου χρήματος και θα έπρεπε να καθιερωθεί η επέκτασή του 
και στο ουσιαστικό μέρος των πραγματοποιουμένων δα¬ 
πανών. 

4. Εκσυγχρονισμός του ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρό 206α Παρ. 3 της Συνθήκης της 
Ε.Ο.Κ. (και ήδη άρθρο 188Γ της Συνθήκης για την Ευρω¬ 
παϊκή Ένωόη) το Ελεγκτικό Συνέδριό συνεργάζεται στε¬ 
νά με το Ευρωπαϊκό Ελεγκπκό Συνέδριο για τον έλέγχο 
των διαχειριστικών πράξεων και γενικά των δραάτηριστή- 
τών, με τις οποίες υλοποιούνται η είσπραξη τών ίδιων πό¬ 
ρων και η πραγματοποίηση δαπανών από Κοινοτικές πι¬ 
στώσεις στην Ελλάδα. Δεδομένου όμως, άπ όι δραστη¬ 
ριότητες αυτές αποτελούν μέρος της Κοινοτικής 
διαχειρίσεως (ο έλεγχος της οποίας, κατά την ίδια πιο πά¬ 
νω διάταξη, όπως συμπληρώνεται από τους σχετικούς κα¬ 
νονισμούς και ιδίως το άρθρο 2 τού Δημοσιονομικού Κα¬ 
νονισμού, πρέπει να εξακριβώνει αφενός με την “τήρηση 
των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχειρίσεως 
και ιδίως της οικονομίας και της σχέσεως κόστους - απο- 

τελεσμαπκότητας”, αφετέρου με την *.επάρκειατων 

συστημάτων αποκεντρωμένης διαχειρίσεως των Κοινοτι¬ 
κών Κεφαλαίων"), το Ελεγκπκό Συνέδριο θα πρέπει, κατά 
την άσκηση των ελέγχων αυτών να εφαρμόζει τις ελεγκπ- 
κές μεθόδους, που προβλέπουν οι κοινοτικές διατάξεις, 
για την επίτευξη του καθοριζόμενου κάθε φορά ελεγκτι¬ 
κού σκοπού. Η εφαρμογή, όμως, των μεθόδων αυτών, 
προϋποθέτει τήν ύπαρξη αφενός στελεχών αναλόγου κα- 
ταρτίσεως και αφετέρου των αναγκαίωνγιατον εκσυχρο- 
νισμό του ελέγχου τεχνικών μέσων. 

5. Γνωμοδότηση του Ελεγκπκού Συνεδρίου επί νομοσχε¬ 
δίων που ρυθμίζουν δημοσιολογιστικά και συναφή θέ¬ 
ματα. 

Με αφορμή περιπτώσεις άστοχων νομοθετικών ρυθμίσε¬ 


ων, οι οποίες έγιναν κατά το παρελθόν, για θέματα που α¬ 
φορούν ακόμη και αρμοδιότητες του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του, είναι ανάγκη να 
τονισθεί, όπως και σε εκθέσεις προηγουμένων ετών, ότι 
τα νομοσχέδια που ρυθμίζουν δημοσιολογισπκά θέματα 
ή θέματα ελέγχου των διαχειρίσεων του Κράτους και του 
δημοσίου τομέα, γενικά, πρέπει να τίθενται υπόψη του 
Ελεγ κπκού Συνεδρίου, για να διατυπώνει τη γνώμη του α¬ 
ναφορικά με την άνάγκη και την έκταση τροποποιήσεως ή 
συμπληρώσεως των προτεινομένων ρυθμίσεων, όπως γί¬ 
νεται, κατ’ εφαρμογή συνταγματικής εππαγής, οτα συ- 
νταξιοδστικά νομοσχέδια. 

6. Έλεγχος επιχορηγήσεως Ν.Π.Ι.Δ. 

Το Δημόσιο επιχορηγεί και πολλά νομικά πρόσωπα ιδιω¬ 
τικού δικαίου, όπως σωματεία, συλλόγους, κΛπ., με ση¬ 
μαντικά χρηματικά ποσά, που προέρχονται από τον Κρα¬ 
τικό Προϋπολογισμό, χωρίς να παρακολουθείται περαπέ- 
ρω ή να ελέγχεται η διάθεσή τους, σύμφωνα με το σκοπό 
τους, πράγμα που εγκυμονεί κινδύνους καταστρατηγή- 
σεων ή καταχρήσεων. Γιατο λόγο αυτό επιβάλλεται και οι 
δαπάνες αυτές να υπάγονται στον αυτεπάγγελτο έλεγχο 
του Συνεδρίου, κατά ορισμένη πάγια διαδικασία, που πρέ¬ 
πει να θεσπιστεί. 

7. Σύσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο Κλάδου Τεχνικών 
Πραγματογνωμόνων 

Η σύσταση στο Ελεγκπκό Συνέδριο Κλάδου Τεχνικών 
Πραγματογνωμόνων, γιύ τη διενέργεια ολοκληρωμένου 
ελέγχου (προληπτικού ή κατασταλτικού) των δαπανών 
που αφορούν τις μεγάλες προμήθειες καιτα δημόσια έρ¬ 
γα είναι επιβεβλη μένη, ιδίως ύστερα από τις διατάξεις των 
άρθρων 15 κάι 16 του ν. 2145/1993, με τις οποίες προβλέ- 
πεται η διενέργεια τέτοιου ελέγχου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Η λεπουργίατου Θεσμού αυτού, που ισχύει, με 
διάφορες μορφές, σε ορισμένα αλλοδαπά ελεγκτικά ι¬ 
δρύματα (Ομόσπ. Ελεγκπκό Συνέδριο. Γερμανίας, κ.λπ.) 
Θα έχει οπωσδήποτε Θετικά αποτελέσματα, και γιατο Ελε¬ 
γκτικό Συνέδριο. 

Έργο των Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων Θα είναι η διενέρ¬ 
γεια, κατ’ εντόλή του Ελεγκπκού Συνεδρίου, δοκιμαστι¬ 
κών ελέγχων α) στα δημόσια έργα, προς εξακρίβωση της 
κατασκευής τους σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους, τη 
μελέτη και τις προδιαγραφές, της τεχνικής πληρότητας 
και της ακρίβειας των πρωτοκόλλων των επιμετρήσεων 
κύι των συγκριτικών πινάκων, της συμφωνίας των μεγε¬ 
θών κάθε λογαριασμού και μάλιστα τθυ τελικού προς τα 
αναγραφόμενα στις επιμετρήσεις, β) στις προμήθειες, 
προς διαπίστωση αν τα είδη τούτων έχουν πράγματι πα- 
ραληφθεί και είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές και τους όρουςτης σχετικής συμβάσέως, φωτίζοντας 
το Ελεγκτικό Συνέδριο επί άκρως δυσχερών τεχνικών ει¬ 
δικών επιστημονικών ζητημάτων. Ο θεσμός αυτός έχει ε¬ 
φαρμοστεί στην Κύπρο μέ εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Απστέλεσε μάλιστα θέμα συζητήσεως κατά τη γενόμενη 
στη Βόννη, το έτος 1983, διεθνή διάσκεψητων Προέδρων 
των Ελεγκπκών Συνεδρίων, τα πορίσματα της οποίας υ¬ 
ποβλήθηκαν με ειδική αναφορά του Προέδρου του Ελε¬ 
γκτικού Συ νεδρίου στα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβερ- 
νήσεως και Δημοσίων Έργων. Σημειώνεται ότι στην 
Ομοσπονδιακή Γερμανία το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει 
τις αποφάσεις της Διοικήσεως, τα σχέδια κ,λπ που αφο¬ 
ρούν τον προγραμματισμό ενός έργου, ακόμα και πριν α- 
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νατεθεί η εκτέλεση. Επίσης ελέγχει την οικονομική απο- 
δστικότητα του έργου, αν, δηλαδή, ένα έργο που κατα¬ 
σκευάστηκε είναι λειτουργικά κατάλληλο για τη χρήση 
που προορίζεται. 

8. Ορισμός Β’ υπολόγου χρηματικών ενταλμάτων προ¬ 
πληρωμής που εκδίδονται στο όνομα τραπεζών 

Στα περισσότερα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, 
που εκδίδονται στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος ή 
άλλης Τράπεζας, για προμήθειες από το εξωτερικό, δεν ο¬ 
ρίζεται υποχρεωτικά ως δεύτερος υπόλογος υπάλληλος 
της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να καθυστερεί αδικαιολό¬ 
γητα, επί σειρά ετών, η απόδοση λογαριασμού. Και αυτό 
ενόψειτηςπαρ. 1 του άρθρου 34του ν.δ. 321/1969 “Περί 
Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού", σύμφωνα με την οποία ο 
ορισμός δημοσίου υπαλλήλου ως β’ υπολόγου στην περί¬ 
πτωση αυτή είναι δυνητική. Επιβάλλεται, συνεπώς, τρο¬ 
ποποίηση της διάταξης αυτής, έτσι ώστε και στην περί¬ 
πτωση αυτή να ορίζεται υποχρεωτικά ως δεύτερος υπό¬ 
λογος, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, που θα φροντίζει 
γιατη συγκέντρωση και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαι- 
ολογητικών. Περισσότερο αναγκαίος είναι ο ορισμός δευ¬ 
τέρου υπολόγου στις περιπτώσεις που η Αγροτική Τρά¬ 
πεζα, ασκεί ταμειακή διαχείριση του Ειδικού 
Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, οπότε 
είναι υπόλογος διαχειριστής από τις εντολές προπληρω¬ 
μής, που εκδίδονται στο όνομά της, για την πραγματοποί¬ 
ηση της αγοραστικής παρεμβάσεως σε ορισμένα γεωργι¬ 
κά προϊόντα (ελαιόλαδο, σττηρά, καπνά} και πληρώνει 
τους δικαιούχους παραγωγούς μέσω των υποκαταστη¬ 
μάτων της, διαχειριζόμενη έτσι πολλά δισεκατομμύρια 
δραχμές. Η ρύθμιση αυτή είναι ενδεδειγμένη και για την 
ταχύτερη πληρωμή των δικαιούχων. 

9. Ολοκλήρωση της εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 
496/1974. 

Η προσπάθεια υπαγωγής όλων των Ν.Π.Δ.Δ. σε ενιαίο 
σύστημα λογιστικών και διαχειριστικών κανόνων, που επι- 
χειρήθηκε με το ν.δ. 496/1974, δεν εππεύχθηκε, όπως α- 
ναφέρεται και σε εκθέσεις προηγουμένων ετών, γιατί 
πολλά νομικά πρόσωπα εξαιρέθηκαν από τις διατάξεις 
αυτές “εν όλω ή εν μέρεΓ με προεδρικά διατάγματα που 
εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του 
άρθρου 56 του νομοθετικού αυτού διατάγματος. Έτσι έ¬ 
χουν νομίμως εξαιρεθεί, ολικά ή μερικά, απάτην εφαρμο¬ 
γή του ν.δ. 496/1974 όλοι οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ό¬ 
λα τα Γεωργικά Ταμεία της Χώρας, ο Ο.Α.Ε.Δ., ο Εθνικός 
Οργανισμός Βάμβακος, ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού, 
το Κ.Ε.Π.Ε., το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 
άλλα. Αποτέλεσμα των εξαιρέσεων είναι η αναβίωση του 
καθεστώτος της πολυνομίας και της διαχειριστικής πολυ¬ 
μορφίας, το οποίο ίσχυε προηγουμένως αλλά και η δημι¬ 
ουργία συγχύσεως, ιδίως στις περιπτώσεις αρρύθμιστων 
καταστάσεων. Η υπαγωγή όλων των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου σε ενιαίο λογιστικό καθεστώς, προσαρ¬ 
μοσμένο στις λειτουργικές και οργανωτικές τους ανά¬ 
γκες θα συντελέσει στην απλούστευση της λογιστικής 
διαδικασίας, στην εύρυθμη λειτουργία τους και στην κα¬ 
λύτερη διασφάλιση του διαχειριζόμενου χρήματος. Επι¬ 
βάλλεται, επίσηςη άμεση κατάργηση του άρθρου 1 του ν. 
578/1977 (Α 106), ώστε να τεθούν σε εφαρμογή όλες οι 
διατάξεις του ν. δ. 496/1974 και ειδικότερα των άρθρων 6, 
13, 15 (με τις απαραίτητες τροποποιήσεις), 20,24 και 38, 


όπως επίσης και όλα τα προεδρικά διατάγματα και κανο¬ 
νιστικές και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
ή προβλέπεται να εκδαθούν κατ’ εξουσιοδότηση του νο¬ 
μοθετικού αυτού διατάγματος (ιδιαίτερα δε του π.δ. 
665/1975, ΦΕΚ 217/ Α’), η αναστολή ισχύος των οποίων 
δημιουργεί σηματνικά προβλήματα στον έλεγχο των δα¬ 
πανών. 

10. Κατάργηση ορισμένων προνομιακών ασφαλιστικών 
εισφορών 

Με διάφορες διατάξεις, που εξακολουθούν να ισχύουν, 
επιβλήθηκαν αναγκαστικές εισφορές επί των εσόδων ο¬ 
ρισμένων ασφαλισπκών (συνήθως μικρών επικουρικών) 
ταμείων, υπέρ ορισμένων άλλων ασφαλισπκών επικουρι¬ 
κών φορέων. Ειδικότερα: 

Με το άρθρο 5 περ. ε’ του ν.δ. 980/1942 επιβάλλεται ει¬ 
σφορά 1/2% επί των ετησίων εσόδων των Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφαλίσεως, που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Εργασίας, ως πόρος του Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. με α¬ 
ποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση της επικουρικής σύνταξης 
που χορηγείται από το Ταμείο αυτό ένανπ των παρεχομέ- 
νωναπό άλλα επικουρικά ταμεία, συντάξεων. 

Με το άρθρο μόνο παρ. 1 του ν. 1114/1944 επιβάλλεται ε¬ 
πίσης εισφορά 1/2% επί των ετησίων εσόδων των 
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως, υπέρ του Ταμείου 
Ασφαλίσεωςτων Εκπροσώπων και Υπαλλήλωντων Εργα¬ 
τικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (Τ.Α.Υ.Ε.Ε.Ο.). 

Με το άρθρο 4 του Α.Ν. 591/1937, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 32 του ν. 1759/1988 επιβάλλεται επίσης ει¬ 
σφορά 1 % επί των ετησίων εσόδων των Οργανισμών Κοι¬ 
νωνικής Ασφαλίσεως υπέρ του Λογαριασμού Βελτιώσε- 
ως Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λ.Β.Κ.Α.). 

Είναι γεγονός ότι η επιβολή των πιο πάνω αναγκαστικών 
εισφορών αποσκοπούσε στη θεραπεία συγκεκριμένων 
τότε αναγκών. Όμως, η διατήρησή τους με τα ισχύοντα 
σήμερα συνταγματικά και νομικά δεδομένα, νοθεύει τις 
αρχές της υγιούς κοινωνικής ασφαλίσεως, οξύνονται δε, 
αντί να αμβλύνονται, οι υφιστάμενες μεταξύ των διαφό¬ 
ρων κατηγοριών ασφαλισμένων ανισότητες, με τη διατή¬ 
ρηση σοβαρών προνομίων υπέρ ορισμένων ασφαλισμέ¬ 
νων εις βάρος άλλων. Είναι φανερό, ότι η αυξημένη επι¬ 
κουρική σύνταξη των υπαλλήλων των Ασφαλιστικών 
Οργανισμών, που ασφαλίζονται επικουρικά στο 
Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. προέρχεται από επιβάρυνση των οικοδό¬ 
μων και των ασφαλισμένων στα άλλα Κλαδικά Επικουρικά 
Ταμεία, που, ενώ δυσκολεύονται τα ίδια να επιβιώσουν, α¬ 
ναγκάζονται κάθε χρόνο να εισφέρουν σοβαρά ποσά στο 
Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α., χωρίς καμιά ασφαλιστική ανταπόδοση ή 
άλλο δικαιολογητικό λόγο. Εξάλλου, ο Λ.Β.Κ.Α. έχει σχη¬ 
ματίσει μεγάλα αποθεματικά κεφάλαια από την πιο πάνω 
εισφορά των Ασφαλιστικών Ταμείων. Τα κεφάλαια αυτά 
χρησιμοποιούνται όχι για τη μελέτη βελτίωσε ως των Κοι¬ 
νωνικών Ασφαλίσεων, που αποτελεί υποχρέωση του Κρά¬ 
τους, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 του Συντάγματος, 
αλλά κυρίως για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (προ¬ 
μήθεια επίπλων, οδοιπορικών κ.λπ.) της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που είναι κρατική 
υπηρεσία και πρέπει χρηματοδοτικά να εξυπηρετείται α¬ 
πό τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

11. Κατάργηση Ειδικών Λογαριασμών του Δημοσίου 

Οι (ειδικοί) λογαριασμοί “Βελτιώσεις Κοινωνικών Ασφα¬ 
λίσεων", “Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας" και “ΕΞ. Ι.Ο.", 
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που λειτουργούν, από πολλών ετών, εκτός προϋπολογι¬ 
σμού, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 79παρ. 
1 και 2 του Συντάγματος, πρέπει να καταργηθούν. 
Ειδικότερο: 

α. 0 ειδικός λογαριασμός ΕΞ.Ι.Ο. (Εξέταση Ιατρική 
Οδηγών) λειτο υργεί σύμφωνα με το ν. δ. 63Θ/1970 και την 
Ο.Σ./3865/852/1970 απόφαση του Υπουργού 
Συγκοινωνιών (Φ. 796/1970 τ. Β’). όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 2 του ν. 771/1978 και 5 
παρ. 5 του ν. 823/1978. Με τις διατάξεις αυτές καθορίζο¬ 
νται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος διαθέσεως των εσόδων που 
εισπράττονται από την ιατρική εξέταση των οδηγών και οι 
δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται ο ειδικός λογαρια¬ 
σμός (αμοιβές προσωπικού, έξοδα προμήθειας γραφικής 
ύλης, καθαριότητας και θερμάνσεως). Με απόφαση του 
Υπουργού Συγκοινωνιών γίνεται η ανάληψη των πόρων 
του λογαριασμού, μετά την αφαίρεση των δαπανών λει- 
τουργίαςτου καιτο αδιάθετο υπόλοιπο κατατίθεται εις πί¬ 
στωση του ειδικού λογαριασμού Νο 541077 με τον τίτλο 
“Υπουργείο Συγκοινωνιών - έσοδα εκ της ιατρικής εξετά- 
σεως οδηγών αυτοκινήτων”. 

β. Με το άρθρο 4 του α.ν. 591/1937 δημιουργήθηκε ο 
Λογαριασμός “Βελτιώσεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων" για 
την κάλυψη δαπανώντου αναλογισπκού καιτου οικονομι- 
κοστσπστικού γραφείου, που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του 
νόμου αυτού, με μοναδικό πόρο την υποχρεωτική εισφο¬ 
ρά εκ ποσοστού 2%ο επί των, κατά το προηγούμενο έτος 
πραγματοποιουμένων εσόδων των Οργανισμών Κοινωνι¬ 
κών Ασφαλίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο Εργα¬ 
σίας. Στη συνέχεια ο λογαριασμός αυτός διαχωρίστηκε 
στους λογαριασμούς “Βελτιώσεις Κοινωνικών Ασφαλίσε¬ 
ων" και “Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας", με την 
79826/5205/29-8-1986 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Κοινωνικών Υπηρεσιών και Εργασίας (σχετ. α,ν. 43/1967). 
Ως πόρος του πρώτου λογαριασμού ορίστηκε η εισφορά 
2%ο επί των εσόδων των Ασφαλιστικών Οργανισμών,που 
υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών (ήδη Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα¬ 
λίσεων) και του δευτέρου ίση εισφορά επί των εσόδων 
των Οργανισμών που υπάγονται στην εποπτεία του 
Υπουργείου Εργασίας. Μετις διατάξεις των α,ν. 591/1937 
και 43/1967 παρέχεται η ευχέρεια στους Υπουργούς να 
διαχειρίζονται, κατά την κρίση τους, τους προϋπολογι¬ 
σμούς των λογαριασμών αυτών. Απ' όσα εκτέθηκαν, προ¬ 
κύπτει ότι ο» πιο πάνω λογαριασμοί (α και β) καλύπτουν κυ¬ 
ρίως λειτουργικές ανάγκες τριών Υπουργείων (Υγείας- 
Πρΰνοιας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εργασίας, 
Συγκοινωνιών) και για το λόγο αυτό πρέπει να εισάγονται 
τα έσοδά τους στον τακτικό προϋπολογισμό του Κρά¬ 
τους, εις βάρος του οποίου εντέλλονται και οι αντίστοιχες 
δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα δημοσίου 
λογιστικού. 

12. Θέσπιση κυρώσεων εις βάρος των ταμιών κ.λπ. που 
πληρώνουν χρη μσπκά εντάλματα μη θεωρημένα αρμσ- 
δίως. 

Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο έχει διαπιστωθεί ότι σε ο¬ 
ρισμένες περιπτώσεις πληρώθηκαν δαπάνες χωρίς προη¬ 
γούμενη θεώρηση των οικείωνχρηματικών ενταλμάτων α¬ 
πό το αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μολο¬ 
νότι υπήρχε σχετική προς τούτο υποχρέωση. Η 
παράλειψη αυτή προκαλεί πρόσθετα προβλήματα στα ε¬ 
λεγκτικά όργανα του Συνεδρίου, όχι μόνο σπς περιπτώ¬ 


σεις πραγματοποίησης παράνομων δαπανών, των οποίων 
η πληρωμή θα είχε αποτραπεί αν είχε προηγηθεί ο προ¬ 
ληπτικός έλεγχος, αλλά και έγκρισης νόμιμων δαπανών, 
υποκείμενων σε προληπτικό έλεγχο, που είναι, κατ’αρχήν 
για το λόγο αυτό καταλογιστέες. Επιβάλλεται, συνεπώς, 
για την αποφυγή παρομοίων περιστατικών στο μέλλον, η 
θέσπιση πειθαρχικής, ενδεχομένως δε και ποινικής ευθύ¬ 
νης των υπευθύνων ταμιών κ.λπ. 

13. Συμπλήρωση των κενών θέσεων και αύξηση της ορ¬ 
γανικής συνθέσεως. 

Όπως επισημάνθηκε και σε προηγούμενες εκθέσεις, η 
κρατική δραστηριότητα διευρύνεται συνεχώς, με συνέ- 
πειατην ανάλογη αύξηση από έτους σε έτος των μεγεθών 
των προϋπολογισμών του Κράτους,των Ο.Τ.Α. καιτων άλ¬ 
λων Ν.Π.Δ.Δ. Η αύξηση αυτή καθώς και ο σημειούμενος 
πολλαπλασιασμός των υποκείμενων σε έλεγχο διαχειρι¬ 
στικών πράξεων του Δημοσίου, των Ο.Τ Α., Ν.Π.Δ.Δ. και 
άλλων φορέων συνεπάγεται τη διόγκωση των εργασιών 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Παρόλα αυτά οι οργανικές θέ¬ 
σεις των δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου παραμένουν για πολά έτη αμετάβλητες, μεγά¬ 
λος δε αριθμός υφιστάμενων οργανικών θέσεων παραμέ¬ 
νουν από μακρού χρόνου κενές (οργανικές θέσεις 799, 
κενές 146). ’Οπως έχει αναφερθεί κατ’ επανάληψη στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, επιβάλλεται αμέσως η συμπλή¬ 
ρωση των κενών, αλλά και αύξηση των οργανικών θέσε¬ 
ων, εξειδικευμένου προσωπικού, που απαιτείται για την ά¬ 
σκηση των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ι¬ 
δίως στον τομέα ελέγχου δαπανών στα πλαίσια των 
διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου. Με το άρθρο Ιθτουν. 
2145/1993 συ στήθηκε κλάδος Πληροφορικής, και απομέ¬ 
νει η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού, ενόψει μά¬ 
λιστα και του γεγονότος ότι το πρσταθέν από το Ελεγκτι¬ 
κό Συνέδριο έργο "Εθνικό Δίκτυο Ελεγκτικού Συνεδρίου” 
εντάχθηκε στο πρόγραμμα “ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ” της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης, που ήδη προχωρεί η πραγματοποίησή 
του. Το έργο αυτό αποβλέπει στη διασύνδεση των περι¬ 
φερειακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ε¬ 
δρεύουν στα Υπουργεία και στις έδρες των Νομών, με την 
Κεντρική Υπηρεσία σε ένα ενιαίο δίκτυο Η/Υ, για την κά¬ 
λυψη των εφαρμογών νομολογίας, προληπτικού και κα¬ 
τασταλτικού ελέγχου και τη σύνδεση με το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, που ασκεί, σύμφωνα με το 
Σύνταγμα (άρθρο 98) το δικαστικό έλεγχο της διαχείρι¬ 
σης του Δημοσίου, των Ο Τ.Α. καιτων άλλωνΝ.ΠΑΔ., με 
την παρούσα Έκθεσή του εκθέτει τα αποτελέσματα των 
εργασιών του, κατά το οικονομικό έτος 1993, επισημαίνο- 
ντας (όπως και στις εκθέσεις των προηγούμενων ετών), 
τις κυριότερες αδυναμίες, παραλείψεις και παραβάσεις 
της νομοθεσίας, που επηρεάζουν τη δημόσια διαχείριση, 
τα σημαντικότερα κενά ή αδυναμίες των νόμων και των 
κανονιστικών διοικητικών π ράξεω ν, καθώς και διαδικαστι¬ 
κές δυσλειτουργίες που συνάπτονται με τον έλεγχο και 
τον ορθολογικό προγραμματισμό στη διάθεση των πι¬ 
στώσεων και των συναφών αρμοδιοτήτων, στη μελέτη 
σχεδίαση και εκτέλεση των δημοσίων έργων κ.λπ. 
Περαιτέρω, προτείνει νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, τα 
οποία κρίνονται σκόπιμα για τον εκσυγχρονισμό της δη- 
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μοσιο νομικής οργάνωσης και διαχείρισης. 

Οι σήμειούμενες στην παρούσα Έκθεση γενικές και ειδι¬ 
κές παρατηρήσεις, Οι οποίες αναφέρονται σπς ελλείψεις, 
παρατυπίες καί παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, είναι, σε 
πολλές περιπτώσεις, παρόμοιες με αυτές που διατυπω¬ 
θήκαν, κατά τα προηγούμενα έτη σπς αντίστοιχες Εκθέ¬ 
σεις της Ολομέλειας τΟυ Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η εμμο¬ 
νή της Διοίκησης στην ίδια πρακτική αποδεικνύει την αδυ¬ 
ναμία προσαρμογής της στα νομολογιακά δεδομένα του 
Δικαστηρίου. 

Είναι γεγονός ότι κάθε ελεγχόμενη υπηρεσία αντιμετω¬ 
πίζει προβλήματα και δυσχέρειες στο έργο της, πράγμα 
που κατανοούν τα ελεγκτικά όργανα του Συνεδρίου, τα ο¬ 
ποία, σε πολλές περιπτώσεις, τις επικουρούν στην επιτυ¬ 
χή άσκηση των καθηκόντων τους. Αλλά και το έργο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι από τη φύση του άκρως δυ¬ 
σχερές, ενόψειτης πολυπλοκότητας τώντιθεμένων υπό¬ 
ψη του φτημάτων, της οξύτητας των προβλη μάτων και δι- 
οικητικών καταστάσεων και της υφιστάμενης πολυνο¬ 
μίας. Η ετήσια Έκθεση αποσκοπεί στην αντικειμενική 
πληροφόρηση της Βουλής και της Κυβέρνησης για την 
δημοσιονομική κατάσταση του Κράτους, των Ο.Τ.Α. και 
λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και στην ορθή καθοδήγηση των 
οργάνων της Διοίκησης που διαχειρίζονται το δημόσιο 
χρήμα, συμβάλλοντας στην εδραίωση δημοσιονομικής 
τάξεως και πειθαρχίας, κατά την εκτέλεση του προϋπο¬ 
λογισμού. Όπως έχει τονισθεί και κατά το παρελθόν, η 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση επηρεάζει άμεσα την 
εύρυθμη λεπουργία του Κράτους. Περαιτέρω, με την ε¬ 
τήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύ¬ 
εται στην Εφημερίδατης Κυβερνήσεως και σχολιάζεται α¬ 


πό τον τύπο, ενημερώνεται η κοινή γνώμη, για τον τρόπο 
με τον οποίο η Κυβέρνηση και τα όργανα διοίκησης των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. διαχειρίστηκαν τους οικονομι¬ 
κούς πόρους τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ενημέρωση 
για τη χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος συμ¬ 
βάλλει στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών 
προς το Κράτος, ακόμη περισσότερο όταν αυτή γίνεται με 
στοιχεία αξιόπιστα που παρέχει Ανώτατο Δικαστήριο, πε- 
ριβελβημένο με τις συνταγματικές, για τη άκασπκή λει¬ 
τουργία, εγγυήσεις, ανεξαρτησίας, το οποίο ελέγχει και 
παρακολουθεί τον τρόπο διαθέσεως των χρημάτων που 
συνεισφέρουν οι φορολογούμενοι πολίτες στο Κράτος 
και παράλληλα παρεμποδίζει παράνομες πληρωμές ή α- 
ποκαθίστά έκνομες διαρροές δημοσίου χρήματος. Για 
τον αποτελεσματικότερο έλεγχο, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
θεωρεί αναγκαία τη στενότερη συνεργασία με τη Βουλή, 
έτσι ώστε το περιεχόμενο της ετήσιας Έκθεσής του να α¬ 
ξιολογείται από κοινοβουλευτική ή δημοσιονομική επι¬ 
τροπή του Κοινοβουλίου, όπως συμβαίνει σε όλα τα Κρά- 
τη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο και κατά το έτος 1993, παρά τα 
λειτουργικά προβλήματα του που σημειώθηκαν ήδη πιο 
πάνω, ιδίως εξαπίας των μεγάλων ελλείψεων σε προσω¬ 
πικό, ανταποκρινόμενο στην υψηλή του άποστολή, άσκη¬ 
σε τις αρμοδιάτητέςτου με αίσθημα ευθύνης. Ευελπιστεί 
δε ότι και από την παρούσα έκθεσή |ού; που υποβάλλεται 
στον Πρόεδρο τηξ Βουλής των Ελλήνων! θα εξαχθούν 
χρήσιμο συμπεράσματα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΊΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕ^ΓΤΟΥΛΗΣ 
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Διεύθυνση 

Καποδιστρίου 34 

Ταχ. Κώδικας : 

104 32 

ΤΕΙΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤΟΒ 

ΡΑΧ 

5234312 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ από το 1833 


Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
λειτουργούν καθημερινά από 8.00* έως 13.00* 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762 

.•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωυού 51 τηλ.: 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 

* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547_ 


• Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25,761 


* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Τ αμείου Γ ια πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιυέο κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ: 


Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, αηό 17 έως 24 δρχ. 200 
Από 25 οελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου {8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε, θα οας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 | Κ»δ*όςορι8.κστ<ίϋεοη^ 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 


α) Για 

το Τεύχος Α' 

Δρχ. 

20.000 

Δρχ. 

1.000 

β) 

γ) 

» 

» 

» 

Β' 

» 

40.000 

Β 

2.000 

» 

» 

» 

Γ* 

Β 

10.000 

Β 

500 

δ) 

» 

» 

Β 

Δ* 

Β 

40.000 

Β 

2.000 

ε) 

Β 

Β 

Β 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

> 

25.000 

Β 

1.250 

στ) 

Β 

Β 

Β 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Β 

10.000 

Β 

500 

ζ) 

» 

Β 

» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β 

5.000 

Β 

250 

η) 

Β 

» 

» 

Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. 

» 

10.000 

Β 

500 

θ) 

» 

Β 

Β 

Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

3.000 

Β 

150 

0 

Β 

» 

» 

Α.Ε. &Ε.Π.Ε. 

Β 

210.000 

Β 

10.500 

ια) 

Γιο 

όλα 

τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ 

Β 

110.000 

Β 

5.500 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 













